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LETTEB OF TBAHSHTTTAI. 






March 1, 1941. 
Hon, Spessard L, Holland, Governor 
Tallahassee, Florida. 

Dear Governor ; 

In compliance with the requirements of the Statutes I submit herewith the 
Thirteenth Biennial Report, covering the work of the St-ate Road Department 
during the calendar years 1939 aiiti 1040. 

Details of the activities are ^iven under the general headings of the State 
Highway Engineer's Report, the Auditor's Report an ad the reports of the sev- 
eral smaller divisions. As was the ease durinp; the four previous bienniums the 
bulk of eonstructioti work during the past biennium wa.s financed with funds 
allocated by the Federal Government, State funds were used principaJly for 
maintenance and betterment work, reconstruction, and the work on which con- 
victs are employed. 

The mileage of roads being maintained has now reached a total of 7590 miles. 

The budget, showing the proposed construction, maintenance and better- 
ment work for the year 1941 is being submitted separately. 

Very truly yours, 

(Signed) THOMAS A. JOHNSON, 
Chairman, 



ORQAKIZATION 



The State Road Department was created by an Act of the Legislature 
and organized in accordance therewith in October, 1915. The five membere of 
the Department are appointed by the Governor, one from each Congressional 
District. The first appointments were for one, two, tlufee and four years, in 
order that the terras would not he concurrent, and so as to provide continuity 
in the Department. The Board meets quarterly to conduct the affairs of 
the Department, and at such other times at the call of the Chairman as he 
may deem necessary. At the first quarterly meeting of the year the Board 
elects one of its members as Chairman, and he is the Chief Executive Officer 
and is on duty at all times with official residence in Tallahassee. The De- 
partment elects a Secretary, a Chief Engineer and such other assistants as 
they deem necessary in carrying on the work of the Department. The per- 
sonnel list contained herem will give the general set up for the operation of 
the Department. 

For the purpose of carrying on the work of the Department the State 
is divided into five districts called divisions. The areas of these divisions 
coincide with the five Congressional Districts, 

Following is a list of the counties comprising each division. 
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Division 5 


Charlotte 


Alachua 


Bay 


Broward 


Brevard 


DeSoto 


Baker 


Calhoun 


Collier 


Citrus 


Glades 


Bradfoid 


Escambia 


Dade 


Flagler 


Hardee 


Clay 


Franklin 


Indian River 


Lake 


Hendrv 


Columbia 


Oadsden 


Martin 


Marion 


Hematido 


Dixie 


Gulf 


MonRie 


OrBnge 


Highlaniis 
HillsboroufEh 


Duval 


Holmes 


Okeechobee 


Osceola 


GilchriBt 


JaokfioCk 


Palnn Beach 


Putnam 


Lee 


Hamilton 


Jefferson 


St. Lucie 


St, Johns 


Manatee 


Lafayette 


Leon 




Seminole 


Paato 


LevV 

Madison 


Liberty 




Sumter 


Pinellas 


Okaloosa 




Volusia 


Polk 


Nassau 


Santa Rosa 






Saraaota 


Suwannee 

Taylor 

l^nion 


Wakulla 

Walton 

WaahiDgton 







1 6 1 



z^St 



.hii 



I THE PEOPLE OF THE STATE OF FLORIDA | 

I GOVERNOR I 

I STATE BOAD DePARTMENf~l 

I CHAIRMAN I 



TWftFnC MAWWEH | 



i: 



3 I 3ECTETWT ] 



tTEIKMMjVMEft 



DIVISION GNQMEEFT 
RCSEUCH n HECOnS 



»i91Wr PLMNHS »Uf(VEY 



fiance EMGiMccm 
(kfurraiitH 



I DiRECTDft OF AViATkON 

zxz 



STATE HIGHWAY ENGINEER 



: 



COOT Kcomowr 



] c 



CHCF CLEm 



J I IIW^HM CLPW 



ASST. STATE MWt ENOft 
MAINTC NANCE 



I BWDOE EWaWEEB ] | RMWT QF W*r COKST ENGRJ 



AUt BRCKEmfL 



tr^TitnchiMi 

U.CHC> 






AUrtTilHTk 



I Oft^lWtiflE EMMWEEr" 






I FIVE OIVtSIQN ENGINEERS I 



IpRQJCT EWGWa^-LOCATKW] 



IPW&JECT EWaiBrCOWgTTajCTXWl 



(OONTHUT) 
iiirmmHT Mi 



ntajcct cmbAENi 






dovmcT cjvtjuh 



CHART 
SHOWINO ORGANIZATION OF 

STATE ROAD DEPARTMENT 

1941 



STATX ROAD DXPARTMINT OF FLORIDA 
STATE SYSTEM Or ROAOS BY COUNTIES AND TYPSS AS Of DZCXHBIR 31, IMO 



TOl'KTIES 


ALACHUA 


EAKEX 


BAY, 


BRAOFOHD 


BREVARD 1 BROWARD j HALHOt-'N 


CHARLOTTE 1 CITRIM 1 CLAY 


TYPE 


I'uder 
Mainl. 


Inlcr 
Mninl. 


Indw 
Mainl. 


N'ol 
I'ndpr 
MniPt. 


VwIh- 
Miint. 


Noc 
t'lxfec 

Mniiit. 


V'rider 
Msint. 


Not 
ladir 
Maint. 


I'mler 
Maint. 


Sol 
Maint. 


Mainl. 


KnL 
laJw 
Mainl. 




Not 
LTndpr 

MaiBt 


fmier 
Maint. 


Hot 
Unflw 
Maint. 


['ndH- 
Maint. 


Not 
Maint. 


relief 
Maim. 


Not 
Under 
Maint 


Asphalt Block 










































Wood Block 










































Brirk 




1.7 

0.2 












0.4 
























3.6 


Cement Concrete 


9.9 


25.4 




15.0 


4.3 


0.2 


13.1 


1.3 


19.4 





0.3 




1.0 




6.4 








Cement Concrete— S.B.R.M or 
R.B.S.T. CenH?r 








Bituminous Concrcjte 




l.» 
0.4 




















2.1 














0.6 




Sheet Asphalt - 


13.6 














10.0 


26. e 


3.3 


0.3 




0.4 


o.r 


0.2 






Hftclc A^phult ... 


























ii.i 

20.7 

7.8 

166.7 


"ah'.b 


s.o 




















































6.2 

5.3 

62.1 


0.8 












0.6 






S.B.R.M. . 


iO.S 


"OA 


5S.8 
52. S 


0.3 


3,7 
76.6 


"i^o 


36.6 
102.8 


"ii'o 


2.6 
3.1 





9.2 
62,2 






12.8 
65.0 




R.B.RT. 


23,0 


81.6 


24.0 


30.7 


Marl, H T 




Shell, S,T. 




















6,S 






















S.C.S.T. 










11. S 














52.1 


0.6 


















10. s 














11.9 




6.7 






4.1 


28.9 




































Marl.. 


1 














" i"7 


8.5 
15.8 




0.5 






18.2 












Shell. 






1.8 






















3,3 

22.9 

3.0 


















41.9 
1.0 

6.7 






Grade ^_, 


e.9 


95. H 
10.4 




124.2 

iG.e 






42.1 


23,7 


37.6 
22.2 


28.7 






166,4 

3.0 




12.4 


2.4 


7.2 


24.4 


Trail. 


2.4 




6.6 




















Totals- 


23fi,0 


169.8 


41.2 


140.1 


135,0 


33.8 


80.4 


43. S 


187.8 


143.1 


125.0 


as.i 


6S.1 


168.9 


81.0 


38.0 


88.7 


102.7 


85.5 


65.3 







COONTIEB 


COLUER 


COLDHBIil 


DADE 


DE SOTO 


DIXIE 


DUVAL 


ESCAMBIA 


FLAGLER 


FKANKUH 


OADSDEN 


TYPE 


tndir 
Maut. 


Not 
Vular 
Mainl. 


LTnhi 
Mainl. 


Mot 
L'ndn 
Mainl. 


ruler 
Mainl. 


Not 
Unler 
Maint. 


Mainl. 


Not 
Uniirr 
Maint. 


Under 
Maint. 


Not 
t'ndef 
Maint. 


Under 

Kiint. 


Ne* 
Under 
Maint. 


Under 
Maint. 


Not 
tinder 
Maint, 


tlndrr 
Maint. 


Not 
llader 
Maint. 


Under 
Maint. 


Not 
Maint. 


Under 
Maint. 


Not 
Under 
Haint. 


























t.3 


















W(X)d BIlK'k 


























1,2 
0.9 
7,8 














Brick 






0.3 
27.3 


0.3 
0.4 






5.4 

10.8 








3.2 
70.1 


7.3 
6.2 

ii'a 

5.1 


SS.3 
0.9 


'"i;2 

4.9 


13.1 
6.5 












0.1 




29,6 


2.^ 


0,4 






4.1 


1.0 


35.0 


6.8 


Cement Ckmcrcte — S.B.R.M or 
REST Center 




















O.fl 
18.6 
0.6 


3.5 


2.3 

0.7 






20.3 
8.8 


" 








2.1 


Sheet Aaphalt 










7.2 


















0.8 




Hock Aaphalt 


















2.3 










Retread 


22.6 




is.4 




10.2 


2.1 


6.1 




1.0 














8.3 


o.i 



Bituminous Mtic^Uam 












O.S 












i.G 


















H.B.ItM.. ,. 


fi7.4 

14.0 

6.6 




27.7 
44.7 


O.S 




3.1 
48.2 








0.2 
19.3 


4.7 


6.S 






22.3 
2fi.7 








R.B.S.T 


104.4 


156.3 




4£.3 


11. S 


54.8 


0.4 


0,1 


1.4 




Mad, 8.T 








Shell, ST :. . 




















7.5 


3.Q 










3.1 

12.7 






' 


&C,S.T, 




















44.4 


6.6 




- - - 




32.4 


1 S 


Local Rock 












84.e 








0,7 












Grovel __ 

























0.8 












1 


Marl 


34.a 




































ghell _ _ 


4.2 










6.8 










0.4 

Hi 


0.1 


" 3^8 

7S.0 

3.0 




26.1 




1,1 






SftudCky __ 






















8 


Grade . ^ ^ 




8.6 


6.4 


40.9 


1.7 








1.5 


24.4 
24.3 


23.9 


6.!) 


6.6 


0.8 


50.8 


17.3 


96.8 


















































Totals _ . . 


136.5 


12. R 


125.8 


42.6 


163.1 


2Q3.3 


79. B 


3,6 


46.8 


HI .2 


164.3 


60.8 


130.4 


107.6 


69.2 


50.7 


GS 7 


!y.1.Q 


95.0 


103.5 



COVNTCKiJ 1 aiLCHRlBT | GUDES 

1 ! 


aVLT 1 HAMILTON 


H.VltM£ 


HEN DRV 


UEEtNANDO 


HIOHUND.S 


HILL^BORULGU 


HOLMES 


T¥PK 


Uniicr 
Miint. 


Not 
DhW 
Miiol. 


Mainl. 


Nut 
L'sdir 
Uilnt. 


(Imtar 
Hsilit. 


Uidir 

Must. 


UdiIr 


Not 
Uwler 
Mftini. 




Uiulrf 
Huit. 


Miiat. 


Not 
L'lulcr 
Mniol. 


UndHS- 
HiUM. 


Not 
I'Ddci 
MiiBt. 


Under 
Hunt. 


Mat 
I'ndw 
Miinl. 


Miiot. 


Not 
I'rxlcr 
Munt. 


Under 


Not 

UndBT 

Unliit. 


Asphalt Block 


































27.7 


16. S 






Wood Block 






































Brick 


















1.9 
0.3 


3.4 

1.0 








0.6 






21.8 
86.4 

6.2 


13.0 
l.S 






Cement Concrete 


0.1 




0.2 


- 


0.8 




0.1 








0.2 


0.6 




Cement Concrete — 8.B.R.M or 
R.B.a.T. Center 






9.3 










BitiiminouB Concrete ^ ^ 


















0.2 


1.1 


















Slice t Ah|)Ii nit.. . .. . .... 
























0,1 


3.8 


6.5 




25.8 






Hock Ap;phalt. _-.,_^ ^ 
































Retread- , . 










































Bituminous Macadam. . 














0.1 




'"i.9 
47.8 


"•^9 


lO^i 

36.0 
6.4 
1.1 










1.2 
5.0 
0.6 


"m.i 


1.0 

1.2 

89.9 






S.B.R.M _. 


10.3 

2S.S 








3.1 
30.4 
















R.B.H.T 

Marl, 8.T 




24.2 
6.3 
5.2 






40.8 






83.4 


60,9 


88.1 


1.1 


0.3 


Shell, S-T, 






































S.C.8.T. 






^.5 


























73.8 




Local Hock .,,- ^ 




7.1 


















6.1 


0.6 














Gravel. 




































Marl 






19.7 
18.6 
















17.3 










1.4 










ShelL_.- 






16.7 














10.7 
















Sand Clay. ., -..._ 


























1.2 

78.1 
12.7 




4.2 
6.6 
2.1 






Grade 




7.9 
S.4 


16.6 


27.3 




18.6 


28.8 


74.4 


10.8 


IS.5 






18.9 


0.3 


12.3 


17.3 


76 1 


Trail 








3.1 
































ToTAt^ 


39.2 


20.4 


89.8 


44.0 


66.8 


18.0 


76.5 


74.4 


06.6 


62.9 


69.9 


16. S 


82,4 


61.9 


104.2 


106.7 


146.9 


130.6 


92.7 


79.6 





STATE ROAD DSPASTMKNT OF FLORIDA 
8TATI STSTKM OF ROADS BY COUNTHS AND TYPES AS OF DXCKMBER 31, 1»W 



COUKTTES 


INDIAN KIVEX 


JACKiiON 


JEPTEtteON 


LAFAYETTE 


LAKE 


LEE 


tiEON 


LEVY 


UBEKTV 


MADiaW 


T¥?K 


Vader 
Mttnt. 


Not 
Undir 
Munt. 


Uiuliir 
Miint. 


Not 
UmJer 
Maint. 


Mudt. 


N.A 
Mftint. 


Munt. 


Not 
Unler 
Miint. 


Under 
Miiot 


Not 
Umtei 
Must, 


L'ndcr 
Msint. 


Hot 
Miint. 


Vnin 
Mkibt. 


Not 
I'ader 


I'lder 
Mtint. 


Not 
Voder 
Miiot. 


Under 

M»Dt. 


Not 
Muot. 


Under 
Milil. 


Net 
Uedv 
IhU. 


























1.4 


















WnnH nini^lr 




























































0.7 
13.6 


"'(i'.S 


1.4 
0.6 


'"66'7 


0.4 


0.1 
0.2 














12.8 


o.e 


4.9 
].B 




9.2 


1.7 






0.1 




1.7 




16,0 


2,1 


Cement Concret^S^B.R.M or 














2.2 










42.4 
18.2 


S.9 
2.7 








































2.0 


0.3 


1.1 


















































IS.O 


o.s 




































7.7 
26.9 
22.3 
















47.7 
16.S 

e.4 


1.8 
3.5 

1S.4 




















2.3 

36.5 
0.3 










2.7 
43.0 
















S.3 

8.7 








R.B.S.T 


1.9 




41 .S 






172.8 


31.7 


6.2 




iao.e 


9. 8 




SO. 6 




Marl ST 




RKi*ll HT ' 




















13.0 


9.4 


I.I 
33.6 
















S C S T 






133.6 


1.1 


10.1 










5.9 








31.1 






























17.7 
















































Marl 










































f^beU 






















6.9 


28.3 




1.2 














!^nH r*1n.v 






3.1 

1.2 


o.e 

180.9 
6.7 








24.6 
"'fi"6 


""S~9 


36.3 
6.8 
2.1 






1.1 

17.0 


7.7 
76.0 






Grade 


0.1 


53.0 
1.0 


32. S 


6S.e 


IB. 6 


1.6 


66.4 
1.2 


7.2 


86.7 
7.6 


23.2 


28. S 
12.4 


20,3 


167.9 


Trnil 






















ToTiiia - -- 


68. S 


93.9 


161.3 


191,3 


93.6 


67.3 


62.3 


30.2 


239.4 


105.7 


93. S 


120.2 


114.1 


95.9 


174.1 


68.7 


64.9 


83,7 


86,9 


170.0 







COUNTIES 


UANAT£E 


MARION 


MARTIN 


MONROE 


NASSAU 


0KAL008A 


OKEflCUOBEe 


ORANQE 


OSCEOLA 


FALM BEACH 


TYPE 


tiKltr 
Uuu. 


Not 
Under 


Under 
Kniet. 


Not 
Under 

MtM. 


Cader 
Miint. 


Not 
Undtr 
Miint. 


Under 
Msint. 


Not 
Under 
Meiiat, 


Under 
Mtinl. 


Not 
Under 
Mtinl. 


Uader 
MiinL 


Mot 

t-'odir 
Munt, 


t'naer 
Meint. 


Nut 
Under 
Miinl. 


Uider 
Miint. 


Not 
Under 
Maifit. 


Under 
Maine. 


Not 
Htut. 


Untei 
Uunt. 


Not 
Under 

Mtint. 






1.4 




1.1 











































































6.2 


0.2 
0.2 


0.3 








0.8 
13.2 


"28^1 


1.6 










21.0 

4.6 

12.3 
45.0 

8.5 


IS. 6 

"i'.2 

31.9 



2.5 

1.3 

8.7 


6.3 








9.1 


5.4 


0.6 


0.8 


1.7 








18.4 


0.2 


Cement Coticrete— S.B.R.M or 












2.0 
1.1 


1.1 




























5.9 

6.7 


1.3 




8.3 


3,4 


19.5 




















































Retread 






7.1 


0.7 

































11.8 
















10.0 

0.4 

42.4 












1.5 








2.0 

7.4 

146.4 

0.4 


10.0 


S.BR.M. 






21.6 


21. » 
71.0 










37.4 




12.7 
66.8 




2.2 
261.3 


41.2 

6S.0 


~u'.\ 




RBST 


77.8 


33.8 


262.1 


17.7 


78.0 


32.7 




42.4 


73,8 


Marl, S.T. . 












Shell, S.T. 


3.8 


8.0 


































6.6 


8 C S.T. 


4.2 
















06.1 
























0.2 


20.1 




13.7 


16.6 






















0.1 


7.4 






























Marl 

















a.» 
























18.3 


Shell 




17.0 

4.8 

33.8 

5.e 




































Sand Clay 






23.2 
16. S 














8.1 


4.4 

60.2 

2.0 








6.4 

36.7 




2.2 

14.7 
3.9 






Grade 












6.1 


30.0 


7 


19. 
1.0 




59,0 


18,2 


Trail 






22.0 






5,6 






























Totals - 


105.6 


111.9 


272.1 


185.9 


117.8 


53,9 


96.4 


53.5 


86.0 


31.6 


142. 3 


75.6 


80.2 


20.0 


135.3 


368.3 


118.7 


38.2 


246.3 


141,3 



COUNTIES 


PASCO 


PINELLAS 


POLK 


PUTNAM 


BT. JOHNS 


ST, LUCIE 


SANTA «OBk 


SAHA80TA 


SEMINOLE 


SUMTER 


tmi 


Under 
Mliiit. 


Kut 
foiitr 
Miicl. 


Under 


NU 
Undci 
Maist. 


UndEi 
Muni. 


Nut 
Un.lw 
hUint. 


Vadtt 

Maint, 


Nnl 
Mtibt, 


Under 
Maint. 


Not 
Undsi 
Hiint. 


Undsr 
Musi, 


NM 
Muni, 


Under 
Mninl, 


NM 
Under 
Munt 


Uodcr 
Muni, 


hioi 

Undti 
Must. 


Under 
MiiBt. 


Nrt 
Under 
MkinL 


[jaAtr 
Mninl. 


N« 
Under 
Mhu, 


Asphalt Block... 






53.6 


19.6 




2.3 


















0.4 


0.1 










W<H)d Bloflk 






























Brick 




2.6 


28.6 
0.6 


IS. 3 
0.9 


"29^6 
0.2 

"ioi'o 


8.6 
9.0 


7,6 
0.7 


14,0 


16.9 
15.2 


18.6 
0.8 


26'2 




5,1 

9.4 


0,2 
4.2 


1.0 
7.2 


0.5 

0.7 


6.4 


8.2 


""6'i 


0.8 




0.2 
19. 




Oment Conorete— S,B,R,M or 
R B.8.T. Center 










0.7 




0.3 


2.1 
85.9 








0.6 




3,9 






16.6 
10.0 


1.2 
2.4 


0.3 

3.5 


d.i 

3.2 
0.1 






Sheet Af^phalt 




2.4 




0.3 


































Retread 






7.8 




10.1 


2.0 


































12,8 

0,6 

80.9 


2,6 
"6fi!4 


















12.1 

0.2 

37.7 








8.B.R.M 








I.l 
1S.8 


6.9 
60.4 


14.4 
101.8 


13.7 
77.5 


2.4 

35.8 


0.6 

67,0 


"ii'o 


43,2 


0.9 






1.6 
9.6 






R.B.S.T. .. 


123.1 


68.2 


6.2 


76.3 


id. 4 


97.0 


2.1 


MmI, S.T 








Shell, S.T 






1.1 


1.4 




0.5 

, ^ 


7.2 


0.9 


14.2 


2.9 










0.9 












S.C.S.T 










84.6 


6,8 
























9.3 








3.8 
















18.8 


Gravel . 
























S.6 














Marl 








































Shell 








1.8 












9.4 












5.0 










Sand Cl*y --- -- 










10.4 

9.1 
16.3 




1,6 

42,6 
4.0 






6,2 
8,6 
6.0 


""6'2 


0.2 

176,7 
6.5 












Grade 


8.4 


3.8 




4.6 
0.6 


14.2 


38.4 


20.9 


8.4 












e.4 


Trail 




4.5 








27.7 
























Totals 


160,7 


65.2 


96.9 


66.2 


224.8 


272.6 


112,1 


131.0 


166.2 


96.1 


86,1 


37.6 


142.6 


199.0 


112.3 


24.8 


59.2 


22.8 


97,1 


56.8 



STATE ROAD DtPARTMENT OF FLORIDA 
STATS SYSTEM OF ROADS B¥ COUNTIK8 AHD TYPKS AS OF DXCEBIBIR 31, 19H 



lOrNTIEH 


SUWANNEE 1 TAILOR 


UNION 


VOUMA 


WAKUIXA 


WALTON 


WAJBINQTOS 


TOTAL 




TYPE 


I'imJw 
MainL 


Not 
('Dd» 
M>ml. 


I'sdcr 


Not 


.Maint, 


Miitit. 




Nol 
Cnclrr 


Under 
Milnl. 


Not 
Itndtr 
Maint. 


Cndrr 

Mditlt, 


Nnt 

I'nJpr 
hUiht. 


Csder 

MlJDt. 


Not 
L'ndff 
Matnt. 


Voder 

Miiit. 


Vnier 
Uamt, 




AHphnkBlork 




























81.7 


42,7 

1.2 

169.2 

90.8 

219. 1 
10.3 

3,7 

20,4 

66.7 

14S2,4 

0,3 

41. 2 

23,3 

247,3 

7,3 

36.5 

1(14.3 

180.0 

2752.9 

399.2 




Wood Blm-k __ 






























Brick 




l.J 
1.7 










22,1 

19,6 

7,0 

13,8 
6,8 


3.0 

3.7 










6.2 


" '6^5 


143.0 
709.9 

69.1 
137.8 
337.3 

16.1 

125.9 

133.6 

588, K 

3730.3 

37.1 
100.5 
802.4 

31.4 






12.9 














1,2 


1,7 




CeiDfint Oincrete— S,B,R,M or 
H,B.S.T. CfinUr... 
















BitumitiouB Concret* _ _ , 






1.2 

0.7 


1.5 


4.4 

3.8 
0.6 
















Sheet AKphak. . ,^ , 


0,3 




















Rork AKpliult , . ^.^. 




















Retread .. .^-^., 


























Bituminoue Maeadam... 






























H.H,1{..V1,... 


11. e 

74,6 








fi.9 
47.1 




10.1 
97,2 


1.4 
6.4 


8.3 
27.0 




70.8 


1.6 


9.7 






ll,B,S.T, 




63.2 


36.2 


Ls::.::: 




Marl, S.T. , 










Khell, S,T, . 


( 




2.2 






21. S 




IS.O 








) 




S.C.S,T. 














85.9 


1.6 


64.7 


1.0 






















0.4 




Gravel 






























Marl 
















I.O 

25.7 

0.4 

20. S 
3.8 














89.8 

33.7 

16.3 

836.7 




.Shell _ . . 














0.8 
















Sand Clay 














~'9.i 


3,9 
66,6 
31.2 


"'i7'9 


2.9 

97.7 
3.0 






Grade 


1.3 


118.7 
0.8 


13. a 


IS. 6 




ao.9 

0,8 


5.4 


' ffl.i 




Trail 














1 






TtyTALH .._,. ^ ^ ,^^-- 


100.9 


119.4 


77.7 


48.8 


63,0 


31,7 


311.4 


82.9 


69.7 


92,1 


175. 8 


108.4 


81.9 


51.6 


7690,4 


6907.0 


13.407.4 



Total milen of bridges more than 30 ffwt in length {ineluded in mileofjc). 



87.7 3),] 
7602.7 6875,9 



118.8 



13,378,0 



STATE HIGHWAY ENGINEER'S REPORT 



Hon. Thomas A. .lolinsoii, Gliairman 
State Road Uepartment 
Tallahassee, Florida 



Tallahassee, Florida 
March 1, 1S41. 



Dear Mr. Jobiison : 

Following is the report of the State Hij<liway Engineer, cnverinjr the survey, {lesigni, eonstrtictton, 
aiirl maintenance of roads and bridges, and of work incidental thereto, for the biennial period January 1, 
1B39, to December ai, 1940. 

Respect fnlly submitted, 

.J. II. DOWLIXG, 

State Highway Engineer. 



Administration 

The aetivitips embrsced in this report have been aeeomplished thronfrli the organization set out 
elsewhere in this report under the lieadinfr " Personnel of Department." Tliis organization and the 
duties of the personnel were suhstautiaHy the same as described in our previous report covering the cal- 
endar yeare 1937 and 1M8, 

The organizations of the Divi.sion offices have been expanded somewhat in order to carry out the 
increased work of |irplimiimry surveys and invest igation.s, and of det^ign, jiarticularly the investigation 
of soils for roadway fimndations and the control of soils daring the construction |)eriod. 

Road Surveys, Demiox and Construction 

Tbe procedure for making surveys and preparing roadway plans has been the same as described 
in our previous report. That is. tbe preliminary and location surveys and the preparation of the plans 
in pencil stage has been done under tbe supervision of tbe respective Division Engineers and under tbe 
general supervision of the Chief Designer who is lociited in the Tallahassee Office. Where Federal funds 
ai-e involved in the proposed work, the surveys and jireparatioii of prelimitmry plans al.so are reviewed 
from time to time by a reitresentative of the V. S. Tubiic Roads Administration. In the preliminary sur- 
ve.vs, increased effort has been exerted toward obtaining accurate drainage data to Ije used in tile desijrn 
of tbe drainage structures. 

The mast notable new feature of roadway design has been tbe study of the soils available for 
roadway construction aJid the manipulation and treatment of tb^ic soils in order to secure a more sta- 
ble roadbed. Our present design standards re(|uire that the entire roadbed be constructed of soils that 
are stable under varying degrees of moisture content and that tbe top layer, immediately beneath the 
roadway jjavement, shall be compo.sed of soils having a higrh, fixed bearing value and such aR will be prac- 
tically unaffected by changes in moisture content. 

The elassiflcatiou aiul manipulation of soil.s, in order to meet the reipiired standards outlined above, 
are based upon a classification and metboils of tests developed by the V. S. Pnblii' Roads Administration 
over a perimt of yeai-s and which have been adopted by tbe American As-soeiation of State Iligbway Of- 
ficials. The bearing value test which is particularly essential to the control ol the sandy soils so preva- 
lent in this State, was developed in our own testing laboratory. This methfn.l of test also lias proved to 
be of enormous value iu the control of soils for our sand-clay bases ajid sand-asphalt pavements. 
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The elasaification and treatment of soils and the maaipalation necessary to place the proper type» 
in the various portions of the roadway, has added considerably to the work of preparation of plana and 
specifications. "We feel, however, that the results have entirely justified the eflEort. 

The treatment of soils to obtain the required standards has been accomplished (1) by selection of 
the proper strata for the various parts of the roadbed, (2) by mixing soils from various strata, (3) by 
the application of a commercial limestone product, and (4) by the admixture of salvaged material from 
abandoned portions of old limerock, sand-elay and shell bases. Coincident with the new methods of 
selection and treatment of soils there have been adopted or developed, new methods of compaction. To 
provide for the compaction formerly obtained by the use of teams in the placing of embankments, the 
use of a tamping or "sheep's foot" roller has been required on several recent projects and the use of 
this very efficient tool will probably become a standard requirement in the near future. 

As a result of these new methods of roadbed construction practically al! of our later roadbeds 
are suitable for light traffic during the interim between the grading operations and the time when funds 
become available for paving. 

National Defesse Roads 

Due to the establishment of the Array training base at Camp Blanding, the Naval Air Bases in the 
vicinity of Jacksonville and Cocoa, the Army Air Base near Tampa and the expai^ion of the Naval Base 
at Pensacola, considerable pressure has been brought on the Road Department to construct access roads 
to th^e bases. Numerous smaller bases are being established throughout the State, practically all of 
which require additional road facilities. 

With the help of the U. S. Work Projects Administration, particularly the financial help, several 
sections of the access roads are now nearing completion and many others are under construction or in 
process of design. Lack of funds has prevented the Department from more adequately meeting the de- 
mand for these access roads. 

Freeze Damage and Repaui 

Due to the unprecedented duration of extreme low temperatures during January, 1940, Florida 
roads, for the first time in the history of the State, suffered considerable damage from freezing. Damage 
occurred principally to a particular type of limerock base constructed of material available in the north- 
west section of the State. In this section approximately 150 miles was seriously damaged and required 
resurfacing. Some damage occurred also throughout the northern half of the State on old limerock 
bases which had become partly saturated due to inadequate drainage or to a thinned surface treatment. 

Facing a tremendous reconstruction cost, the JIaintenance Department decided to trj' resurfac- 
ing with IocaI sand and asphalt, combining three main advantages: 

1. Strengthening the old bases by the additional thickness of 1% inehes. 

2. Waterproofing the old base. 

3. Savings of up to 300% in the estimated costs of various typ^ of reconstruction. 

This work was carried on under trying conditions of both traffic and weather so that the riding 
surface obtained was not entirely satisfactory but is much improved and the work as a whole may he 
regarded as highly successful as a nmintenance measure. 

The method used was practically the same as for our r^ular sand-bituminous road mis jobs, add- 
ing a "tack coat" to the original surface and making allowance for the thickness of the layer in ma- 
nipulating the material. 

Where the damape was not severe repair was accomplished by reshaping the old base and apply- 
ing a new surface treatment. 

ti4i 



Road Projects or Special Tntkbebt 

PoUowing are brief descriptions of the more important projects or sections of road constructed 
during the past two years : 

On Road No. 26, between Lake Okeechobee and Miami, the grading has been completed and ap- 
proximately one-half the new grade has been surfaced and is ready for travel. Surfacing of the remain- 
der of this grade is now under way. The completion of this section will provide a direct route from 
the rich, winter-vegetable and sugar cane area around the rim of the Big Lake, into Miami and the lower 
east coast. 

A new type of construction was introduced into Florida when Portland cement was used as a 
stabilizer in base construction on Road No. 96 between Wacissa and Waukeenab. The cost of this pro- 
ject was competitive with our standard sand-clay base and to date the work has proven entirely satisfactory. 

The last link in the paving of the new location of Road No. 2, between Orlando and Kissimmee, is 
now under eonstruetion and, it is expected, will be opened to traffic about the first of June. 

The paving of Road No. 13, between Callahan and Baldwin is nearing completion and is expected 
to be opened to traffic about the first of May. This route will provide eonsiderable saving in time and 
distance for southlxiund traffic through the central part of the State. 

The completion of the 12-mile section of Road No. 4 just north ot Daytona Beach has provided a 
much-needed modern highway on a new location. This paving consists of two 11-foot cement concrete 
lanes separated by a 4-foot strip of bitumiuous concrete ou cement concrete base. 

Several important municipal projects haVe been completed or are nearing completion. Three of 
the most noteworthy are the paving of Road No. 3 through DeLand, Road No. 2 through Leesburg, and 
Road No. 3 through Orlando and Winter Park. Compared with the same mileage of rural road this 
municipal work, multiplies, several times, the amount of work necessary for preparing plans and speci- 
fications and for supervision. 

A new route between Pensacola and Tallahassee was opened on the completion of Road No. 500 
from Blountstown to Road No. 20, shortening the total distance by twelve miles. 

One of the projects constructed in the Fourth Division which has been of particular interest to 
the traveling public is the section of Road No. 4 north of West Palm Beach. Work on this project in- 
eluded the construction of an asphalt stabilized shoulder and the flattening of both front and back slopes. 
After grading was completed a thick blanket of muck was placed on the entire area between the edge of 
the stabilized shoulder and the extreme limits of lateral construction. This rauck was disked into the 
sand slopes. Bermuda grass was planted and grass seed sown over this mucked area. The finished project 
is pleasing in appearance due to the absence of bare, scarred cuts and steep, washed fills. The wide 
cuts and flat slopes give one the feeling of safety while traversing thus five-mile section. 

Duo to the difficulty and often the impossibility of obtaining suitable quarters for Division Of- 
fices, the Department during the past bieunium has constructed modem offices at Lake City, Chipley, 
Ft, Lauderdale and DeLand. 

Summary 

Tables showing in detail the total construction and maintenance work accomplished by this De- 
partment since its establishment, together with the expenditures during the calendar years 1939 and 1940 
and the total cost to date, wilt be found elsewhere in this report. 

Based upon the jwrceutage of work completed during each of the calendar years 1939 and 1940, 
the following table shows the length of roadway, in miles, for the various types and the length of bridges, 
in feet, constructed during each of the two years : 
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BOLES or ROADWAY Ain> FUT OF BRIDCES CONSTKDCTKD DURING 1939 AND 1940 
(LengUu Based on Percent of Work Done In Eacb Year) 





Grade 


S IT R r ACE 




Yeah 


Concrete 


R.B.S,T. 


Sand 
Clay S.T. 


S.B.R.M. 


Marl 
Base tJ.T. 


Mispel- 
laQef^u^ 


Tgtal 


Bridges 


1939 


169.36 
133.50 


22.22 
35.46 


59.55 
(a) 249.62 


98.44 
108.10 


91.26 
100.40 


16.84 
4.50 


(b) 8.68 
(o) a. 09 


296.99 
503.17 


13,004 


1940 


11,104 






Tdtals 


302.76 


57. 6S 


309.17 


206.54 


191.66 


21.34 


13.77 


800.16 


24,168 



(a) 102.13 of this i.^ Rei'onstrut'fon. 

(b) Bituminous Plant Mix. 

(c) 2.72 Shell Base S.T.; 3.37 Soil-Cement S.T. 

Ill the following table, arranged aocurdinji to State RohJ numbprs. will he found the tola! mileage 
of roads of tlic various tyjies and the total lenjrth of bridges, in feet, fompleteil and opened to traffic dur- 
ing each of tlie calendar years 111:1!) and 1940: 




Rolling Limcrock Base. Road No. 26 South of Lake Okeechobee. 
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LENGTHS or ROADS AND BRIDGKS COMPLETED AND OFXHED TO TRAITIC 
TEAR 1939 — BT ROADS 





PROJECT 

No. 


COUNTY 


LENGTH 




ROAD 

No. 


Road Miles 


Bridge Feet 


TYPE 


1 


3004 


Ee^^ambia 

Escambia 

Columbia 

Columbia 

JackK>a 

Osceola 

Osceola 

Putnam 

Dural.. 

DuwJ 

Duval 

Duval 

Charlotte 

Sarasota. 

Okeechobee 

Polk 

Gulf 

Franklin 

Wakulla 

Leon 

Nassau 

ALacbua 

LeTA'-Citnie... 

Wiikulla 

Citrus 

Hillsborough.. 
Polk 


1.431 

0.465 

i M-677 

i 1,077 

r 0.300 

0.168 

4.198 

5.719 

6.160 

3.783 

3.800 

2,190 

S.992 

5.248 

" '5!S39"" 
0.308 
5.341 
2.724 
0.404 
6.314 
r 0.597 \ 
\ 6.427 / 

"2:267"" 
10.986 
1.445 
0.216 
0.076 
1,022 
3.356 
0.339 
2.070 
0.060 
4.191 
1.317 
0.373 
10.853 
3.896 
1.330 
7.060 
3.62e 
6.220 
6.9E2 




Dual Concrete 


1 


3005 . _ 


1 240.0 




1 
1 


3057 

' 5073 (Part 1) 


Bituminous? Plant Aiix 
Concrete 


g 


5190 


1 


S. C. S. T. 


2 


2050 


sisio" 


R. B. S. T. 


2 


3061 




3 


5i90 ... _- _. 


Rework R. B, .S, T. 


4 


3011 




Grade for Second Laae Pavement 


i 


3017 




Concrete 


i 


3018 . . 


196.0 

442^4 " 

332,5 

175.5 


I'nderpaas, Cone. Br.i Dual Conc.Pav. 


4 


3080 


5 


5184 


R. B. S. T., Cone. -Steel Bridges 
R. B. S. T., Conc.-Steel Bridge 


5 


5205 

3043 


S 


3046 

3065 


' Graded 


10 


202.0 

siwio" 




10 


3118 


8, B. R. M. 


10 
10- A 


5153 

3111 


Graded^ Timl^er Bridge 
R. B. S. T. 


13 


3068. - _ _ , 


153.0 


R. B. S. T., Cone. -Steel Br. Widening 


13 


5210 


15 

15 
15 
17 
17 


3036 

30B4 

5016 

3016 _. 

4061 

M31,Sec. 1 

5193 


ieo^D " 

358!6"" 


R. B. S. T. 

Concrete-Steel 

S, B. R. M. 

GrEided 

Concrelej Cone, -Steel Draw Bridge 

Cone. Underpass & Cone. Apprs, 


17 


Polk 




IS 


OeSoto 

Citrus ., 

Lake 




R, B. S. T. 


22 


5021 




R. B, S. T. 


22 


5178 ._ 


136.5 


R. B. 8. T., Conc.-Steel BnAm 
R B 8 T 


23 


3095... 


Hillsboroujrh. . 
HilbboTuugh.. 

Pasco 

Brevard . . , 

Palm Bcarh. ,. 
Palm B^'ttch, . . 
Palm Beach... 

Braward 

Broward 

Osceola 

Glades 

Polk... . 


23 


3119 _ 


R. B. S. T. 


23 


5225., 


" "i'!7i!5'' 
59.6 


R. B. S T. 


24 


S145 


S B R M 


25 


4064 


Cone. A Cone. Overpass Bridge 
Local Rock S.T.,Cfmc..,Steel,timb. Br, 
Graded 


25 
26 


5009 

3058 


26 


4045 




Local Rock S. T, 


26 


^047 




Local Rock 8, T. 


29 


3092 -. 




S. B. R M 


26 


5067 


80.5 

139.5 

1,011.0 

i ^666:6 " 


Marl. Ba.se S. T., Conc.-Steel Bridge 
S. B. R. .M„ Conc.-Steel Bridge 
Timber-Steel-Con Crete Bridaes 
S C S T 


30 


5172 

5039 


35 


Taylor 


39 


5074 


Washington. . , 
Washington... 


9.843 
( 2.130 1 
\ 7.057 / 


39 


,5075 


S. C S T 


30 


5IS9 


S, B. R. M. 


44 


3033 


BrevErd. . . 

Alschua-I'nion 
Baker 

Washinirtoa... 
Gulf... .... 

Gulf 


3.323 

0.863 
10.557 
15.440 

3.049 

9.118 

7.354... 
11.217 
10.250 

3.389 

1.559 
13,069 

0.546 


S B R M 


49 


3032 


475.0 

32516"" 
72"6 

2.3i6:6" 

1,080.0 


R. B. S. T„ Conc.-Steel Bridge 
S B R M 


49 


5174 


52 


2021 {1106)_ 


S C S T 


52 


3085 


S B R M 


62 


5044 


S, C. S, T., Tim.-Stccl-Coiic. Bridge 
S B R M 


52 


5045 


Bav 


52 


5048 -. 


Bav 


S. C. S. T., Timber Bridge 
S C S T 


52 


5083... 


Washington. . . 
Santa Rosa. . . 

Escambia 

Gadsden 

Suwannee— 1 

Gilchrist 1 

St. Johns 1 


62 


5046... 


S. C. S. T,, Conc.-Steel BridgeB 
S. C. S. T„ Conc.-Steel BridKC 
Graded 


62 
76 


5090 

5050 


77 
78 


3037 

5177 

3014 


480. 
827.8 
390,0 


R, B. S. T„ Conc.-Steel Bridge 


81 


Levy.. 

Levy^..,.,, 


7.193 
6.236 
6.24i! 
13.138 ! 


Graded, Cone, -Steel BridgCB 
REST 


SI 


3060 


81 


3078 . 


REST 


98 


5aM 


Jacksini 




S C .Si T 
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LENGTHS or ROAOS AND BRIDGES COMPLKTXD AKD OrENID TO TRAmC 
YXAK 1939 — BY ROAI» 





PROJECT 

No. 


COUNTY' 


LENGTH 


TYPE 




ROAD 

No. 


Road Mile^ 


Bridge Feet 




109 


3096 

2054 


Martin 


3.876 
3.350 
11. 3«) 
10.700 
14.867 
6.237 
6.000 




S. B. R. M. 

Graded 

Graded 

Graded 

Graded 

S. C. S. T. 

S. B. R. M. 

Concrete-Steel 

8. B. R. M. 

Marl Baae S. T. 

Cfjncrete-Timber 

Graded 

Graded 

Graded 

H. B. R, M. 

Graded, Conc.-Hteel Bridges 

Concrete Culvert 

S. B. R. M. 

Timber-Steel-Con prete O.H. Bridge 

S. C. S. T. 

S. C. S, T. 

S. C, S. T. 

Concrete-Steel Bridges 

S. C. S. T. 

S, C. S. T 




110 






112 


504fl . 


Columbia 

Suwannee 

Hamilton. 

Gadsden 

Brevard 

Palm Beach 






112 


5041 

5035- 






116 






135 


5083 






140 


5221 






143 


5201.- 


141.5 




162 


5092 ... 


St. Lucie 

Collier 

Holmes-JckKn . 
Holmes-Jcksn . 

Wakulla 

lean 

Lee... 

Bro ward-Palm 
Beach 


0.467 
9.977 

11.221" 
7.647 
3.800 
3.550 

0.944 




164 


5200 






16S 


3038 


226.5 




165 


5051 




175 


2017 (1209-C) 




175 
183 
199 

361 


WIS (I209-A) 

,5003 

3039 

3035 ... 


176.0 
22.0 

686*6" 




600 


3082 


Bay-Gal houn . 

Calhoun 

Calhoun 

Calhoun...-, . 
Bay-Calhoun . 


4.99S 




500 


4094 & 5052 




500 


5048 


8.729 
1.330 

9,977 




500 
500 


5052 

6102 






500 


5173 .... 


361.0 




5O0 


5344 


Leon 

Gadsden 


0.900 
0.309 






52S5 (At State Hospital) 












Totals 






408,854 


13,935.3 
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Llm^fQCk B4«e with Bituminous Surface. Ro4d No. 23 South of Dade City. 
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LENGTHS OF ROADS AND BRIDGES COMPLETED AND OPENED TO TRAITIC, 
TKAB ISM — BY KOADS 





Project N'o. 


County 


L i: N U T M 




No. 


Rood Miletf 


Bridge Feet 


Ttcs 


1 


3010 


Jaekson 




142.1 


Widening Concret-e Bridges 


1 


4062 


Jackson 

Columhin 

S&nta Rasa . 

Columbia 

Baker- . 
Oat^eola, . - 

Orange-- 

Pblk 


0.431 
2-165 
0.500 
0.481 
0.288 

6.055 
/ 12.880 




1 


S()73, Part 2 








516R . . . 






1 


5404 


Concrete 


1 


6508(3)- - 


46!o' 
:io.5 

130.0 1, 
150.0 J 
76,0 


Coocrete 


2 


2050 




2 


3125 -.. 


Dual Cone. & Cone-Steel Bridge 


2 


5066 


R.B.S.T. and Concrete Culverts 




5284 


Sumter 

Marion 

Columbia 

Voluada 

Volusia 

Volusia 

Putnam . , 
Flagler tmd 

VolUHJU. . . 

Martin 


Tirtiber^^t.eel.CoinTete Bridge 


2 


7.260 
7.104 

10.772 
1.9W9 
4. OSS 
2.806 

16.S58 

11.807 




2 


5405 


R.B. Retread Reconstr. 


2 


5408 




R.B. Retread Reconittr. 


3 


3113 .- 






3 
3 
3 
i 


5411 

5412 

5467 and 5469 _ 

3008 aad 3064 

3023 




R.B, Rctrc!id 
R.B Retread 
R.B.S.T. Ileconstr. 


4 






4 


5440 and 5489 


Brevard 

Paaeo 

Hernando . 

Hernando . . 

Citrus 

Gulf 

Esframbia. -.., 
HighliindH . . - - 

Franklin 

Wakulla 

Liberty 

Nassau - 

Duval 

Alachua- 

Bradford 
Duval aod 

Clav 

Bradford 

HillsborouKli . . 
Sara.vita. 

VftUisia 

Oranj^p. . 

Brevard 

Palm Beach- . 
Palm Bench . . 
Broward 
Palm Beaih . 

Lee- 

Osoeola 

Alachua. .-. 
Tavlor. . . . 

Citrus 

Santa Rosa 

OkaloiX'ia 

Lake and 

Seminole 

Hamilton 

Okaloosa 


10.160 

8.612 

6.734 

2.141 

2.500 

1 0.038 

1 0.416 

1.144 

12.543 

5.367 

2.724 

7.599 
0.382 
8.339 
4.784 

6.734 
3.759 
0.632 
1.650 
2.. 556 
0.646 




R.B.S.T. lieconstruction 


5 


3102 






5 


5«6 - 

5407 




R.B.S.T. RciKiDst ruction 


s 






5 


5407, Sect. 2 




6 


5295 


R.B.S T 


7 


309B 


:} 


Concrete 


-8-A 


5070 




Graded 


10 


3098 , 


476.0 
i;i4,2 
202.0 


S.B R.M. 


10 


5153 


Shell Bum- S T 


12 


5233 


Tim be r-vSteel-Omc rctc 


13 
13 


3106 

4063 


R.B.S.T. and Widening Bridge.s 
R.B.S.T. anri Concrete-Wteel Overiia.s.s 
R.B.S.T. 


13 


5302 


13 


5463 




13 


5463... ... 




13 


5464 


R.B. Retreftd Reconstr. 
R,B iietread RetonHtp 


IT 


3120 






18 
21 


5604 

6065 -- . 


2U0.5 ' 


R.B.ST. Reel jnstrurt ion 


22 


5402 


R B S.T 


24 


5145 


Concrete-Bteel Bridge 


25 


5008 


2.800 
3.896 

12.051 
2.318 

14.278 

10.847 
7.140 

12.143 
5.654 
7.144 

10.750 

0.219 
7.543 


2e 


3058 




Ixioal Rof k S T 


26 
26 


307R 

4054.-. 


10(1.5 
201,0 


Graded and Cont-rete-iStftei Brtdgf- 


27 


51% 




20 
31 


5109 (1) and {2)- - 

52*3 - 


S.B.R.M. and Dmrret^-Steel Bridge 


35 


5029 




Graded 


36 


5018 




R B S T 


37 


3091 




S C S T 


41 


5077 

3034 

4095 

3083 

5122 - 




SCST 


44 

50 


252.0 


R.B.S.T. and Gincrcte-Stcel Bridge 
RBST 


62 


22.0 
766.0 




62 




Concrete Steel Bridges 
S B R M 


63 


3040 . . 


Hardee 

Clav- 

Clay.- 


4.892 

5.690 
4.470 


08 


5054--- 

5144 




8.B.R.M. 


68 


"212.0 "" 

362.0 

60.5 

"l,652;0 


S B R \1 


66 


5026 (2) 

5027 

502S 


Ctmcrete-Steel Bridges 
Cfmcrete-Steel Bridg^w 
Conc-rete-Steel Bridge 
S.B.R,M. 
R.B.S.T. 
Concrete4?teel Bridges 


66 






69 


Taylor 

Suwannee. . . . 
Lafayette . . . 
Gad.^den 


i 1.596"' 

2.910 
0.015 


69 


6032 


69 
76 


5364 

3123 . 



ft 
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LENGTHS OF ROADS AND BRIDGES COMPUTED AND OPENED TO TKAITIC 
YEAR IMQ — BY ROADS 



Ro.\D 


Project No. 


CotlKTT 


L E N a T a 




No. 


Road Miles 


Bridge Feet 


TrpB 


76 


5078 


Leon 

Suwannee . 

Levy 


6,308 
3.166 
5. SOS 




Graded 


77 Ext. 


5339 

3105 




R,B,S,T, 


81 


440,5 
150.fi 
684.0 

\ 


rirade<i and Concrete-Steel Bridges 
Tiniljer-Steel-Concrete Bridge 
Conf rete-iSteel Bridget 
S C.S.T. 


81-A 


3127 _- 


86 


5262 __ 


Charlotte 

Jefferson 

Alachua 

L60D 


r"2"800"" 

\ 2.368 

3,378 

3. 387 

11.365 

10.095 

13. SOO 

l,.5fiO 

0,759 

7.3R4 

1 5.,50« 

I 6.233 

6,218 

10,05:1 

,'1,.W1 
420 
4.990 

14.171 

15,365 

S.390 

1,753 

2^000 
1.430 
0.451 
391 
8.148 
tt,742 
2.247 
0.456 
0.823 


96 


5258 




5301 

2054 


:::::;:::::} 


Soil-Cement S,T. 


103 
110 


4d"6"" 


R,B,S,T, 

8 C S T and Concrete Bridge 


112 


5040 


Columbia 

Suwannee 

Hamilton 

Brevard 

Holmes 

Gade^den 

Liberty 

Lilierty . . . 

VoIuHJa 

Bre'rard 

Palm Bear h . . 

Baker 

Washington _ _ 
Holmes and 

Jaf kson . . . 
Holmes. - . 

Holmes 

Brevard 

Alaehun 


R,B,S,T. 


112 


5041 




R.B ST. 


116 


5250 


CJradeii 


119 


5314 


Graded 


123 


5426 




S C.S.T, 


127 


5098 




fi.C S.T. 


135 


3097,. _,_ _ ._ 


46.5 1 


S.B.R.M. and Timl>er Bridge 




50B6 

5183 _ 

5221 


Graded 


136 




S.C.S.T. 


140 
140 




8,B.R..M- KeeoDstruetion 
SB R M 


143 


5201 


RBST. 


154 


5306 . . _. . - 


'"ma'.m" 


R B S.T, 


les 

165 


6135 

S061 __ - _. 


Cypress Timber Bridges 




5150 


S,C.S,T. 


165 




S,C,S,T. 


179 


5206 




S.C.S,T. 


206 


5380 - 




S.B.R.M, 


211 


.5212 


120.5 




284 


5194 


S C S.T. 


300 


S310 


Marion . 

Duval .. 

Nassau ... 

Taylor 

Marion 

Holmes. 

Leon . . _ 

Leon 


R B.8.T, 


34S 


3044 


S B R.M, 


348 

soo 


3117 

5006 


8,B,R,M, 
Graded 


500 
504 


5454 

5343 _. .. 


R,B.S.T. Reconstruction 
SCST. 


F.S.C.W. 


5175 






A.&M.C. 


5^6 


31.6 


S.C.S.T. and Concrete Bridge 




Totals 




473.308 


7,345.0 





Bridge Driirn- and Construction 

Duriiifj the past two years ttie Uriilge Division has been reiiuired 1o handle work on brides affect- 
ed hy the Preparefliies,s Program ami the demands of Army and Navy aiitliorities in tlie preparation of 
eanips and airports, as well as the rejrular developraeni of bridjre work in the Department's program. In 
this oonneetioii the lendetioy has been tn increase the load cfljiaeity and widen the roadways of all new 
bridges in the vicinity of cities, Army (•am)>s and Air Stations. The pres.sure from the Military Author- 
ities Jiiereased during 1940 and since the fii-st flurry of excitement over tile iirevailij)«; load capacity of 
our great number of timber britiges has passe<l, the (juestion appears to be resolvinj; itself througb the flnd- 
inp^ that our later and more im]>ortant briilgres of the H-l.') and 11-20 nominal loaii capacities are fully 
catmble of hantiliiis the great bulk, if not all, of the Army ef(ui]iineut they will be called on to take care 
of, and the itcMi of wheel and axle loads and their spacinj^ are the factors governing the ability of the 
bridges to hold up under traffic. In the particular case of a "gasoline-t ruck-train" of 116,000 pounds 
loaded weight, the a.\le loads and their spacing are such that a standard timber tre.stle structure in good 
condition, of Jioiniual 10-ton capacity could handle such a load without undue risk. Likewise the H-20 
nominal load capacity bridge aii[)ears capable of hatidling any Army unit so far brought forward. What 
may be required for handling the heavy calibre jiuns with their tractors can be answered only with the 
knowledge in hand as to their caterjiillar tread load disposition. 
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The width of tile new structures has heen a matter to receive attention aaj all recently eonstructed 
bridges are not less than 'U feet wide between curbs and in many cases 26 feet and 30 feet wide, depend- 
ing on the width of ajiproach pavements. The St. -lohiLs Kiveu Bridge at Main Street, Jacksonville, is a 
4-lane structure of i2 feet roadway with between cnrbs, with a 7-1'oot sidewalk each side. Traffic lanes 
are iiei-mauently marked by an inset, white-line stri|) in the concrete slab floor. Another bridge of the 
4-laiie type is the Sunny [sles bascule span crossing of the Inland Waterway on Road No. 179 in Dade 
Cfinnty, construction of which is now beginning. The above bridges are of H-20 load capacity. 

Across the Indian and Hanana Rivers near t'ocoa, deck swing bridges are under construction and 
nearin^ completion. These structures have 24-t'o<'t roadways with a iV^-ioot sidewalk on one side and 
are designed for H-2() capacity. Over tlie Indian River at Fnrt l^ierce a swing s])an of welded truss de- 
sign, the first welded structure built by the State, is nearing completion. As this bridge will not be called 
on to carry nnusually heavy traffic its capacity is the ncuniiml H-ir> loading. Its roadway width is 24 
feet. 

The widening of existing bridges of concrete coiistrnction has been undertaken where it has been 
determined that the substructure was of a capacity and in proper condition to take the increa.sed loading, 
and generally this has resulted in a considerable saving iu cost. This method was use<l to improve a num- 
ber of small bridges on Road No. 1 between Cottondale and Clij[)ley where the widening has reduced 
accidents considerably. 

In the replacejneut of smaller bridges of timber construction and short sjjan, where the waterway 
headroom is limited, a reinforced concrete .slab type has been found satisfactory as its depth of slab per- 
mits the same pavement level to be retained and the water clearance to remain the same or be increased 
a few inches. In some of these cases, where rock is near the surface, .steel piles have replaced the timber 
pdes of the supportiiij^ bents, and when encased in concrete this jn-ovides a structure of low maintenance 
cost and pleasing appearance. 

The use of the steel "open grid" tyj>e of floor has been extended, though confined to the floors of 
movable spans where reduction of weight is of primary importance. The timber floor of the bascule 
span crossing of the Ortega River, in Jacksonville, was replaced by such an open floor with marked ad- 
vantage. All of the movable spans now under construction, including the 36.5-foot lift span of the St. 
Johns River Bridge heretofore referred to, have been designed with these open flooi-s. The weight of the 
steel floor is approximately 20 pounds per s<piarc foot, compared to 100 pounds per square foot for 8- inch 
reinforced concrete slabs. The u.se of a short section of this open grid construction in the floor of this 
same bridge at each land end of the approaches furnishes see\irity against a flood of rainwater flowing 
down over the approach slops and also serves to ventilate the confined space under the first span, a loca- 
tion of u.'snally very severe deterioration for paint and steel. 

On railway overpasses ami underpasses, work iias been limited. The one of most outstanding de- 
sign being the underpass at Cottondale on Koad Xo. 1, where a rigid frame type with jdeasing lines and 
of exceOent construction in concrete was placed in service to the advantage of all traffic concerned, 

(h-erpasses are now under construction and nearing completion at Milligan on Road No. 1 and near 
Tallahassee on Road No. 76. 

Structures op Spechi. Ixtebest 

The most notable single structure of the iiast two years lia.s heen the bridge over the St. Johns River 
at Main Street in Jacksonville, The first contract for the work on this project, covering the construction 
of the seven piers for the main river cro.ssiiij^, was completed by the Foundation Company of New York 
in the early fall of 19^9. These piers were founded at depths up to 96 feet under the water surface and 
required the use of the near limit for compressed air construction. 
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The second contract let to tiie Shell Producers Oompaii,v of Tampa covered the coiistruetion of the 
approaches to the main river spans. Thet* approaches consist of reinforced concrete roadway and side- 
walks carried on I-beam spans of 35 to 50 feet in iei^jth and supported on stee! Il-pile bents. The piles 
m tliese bents wci-e driven to substantial foundation in rock, carry concrete caps and are entirely en- 
cased in concrete jackets from '.i feet below the water line up to the caps. The work under this contract 
has been recently completed and covers 825 feet of completed bridge. 

The contract for the superstructures of the sis river spans was let early in 1940 to the Mount Ver- 
non Bridpre Company of Movint Vernon, Ohio. The span for the navigation channel will be of the verti- 
cal lift type, ;ifi5 feet in leiipth ])rovidin^' a miniuiuin vertical clearance of 37 feet in the ekjsed position, 
and witli a 9S-ff>(it lift providing 135 feet vertical clearance in the open position. The channel sjian will 
be flanked b.v a '240-loot steel truss span on either side. Three continuous steel deck plate girder sjiatis 
of 100 feet, ITjO feet and 100 feet connect the flanking truss on the Month side to the approach spans. The 
fabrication of steel for these main spans has been essentially completed at this time. Approximately two- 
thirds of the steel has been delivered to the project, erection is well under way and is exjieeted to he com- 
plete in the early summer of 1041. 

This bridge will earry a 4-lane roadway 42 feet wide and two 7-foot sidewalks. The total length 
of structure will be 2060 feet. The amount of all contracts for the bridge proper is appn«imately 
$1,400,000. It may be noted that the lift span on this structure is the largest movable bridge ever built 
by the depaitment and is the largest in the State. The 150-foot center span of the continuous plate girder 
unit is the longest of its type in the State. 

Over the Ortesra River on Koad 3fj3 in Jacksonville two parallel identical structures, 43 feet be- 
tween centers, each providing a 24-foot roadway and one 5-foot sidewalk are under construct Jon, This 
route is being built to accommodate very heavy traffic between the new Naval Air Station .south of .Jack- 
.sonville and tlie city. Four traffic lanes are provided with op|)osing directions of travel separated by a 
20- foot parkway. It was eon.sidered tlesirable to retahi liiis division of traffic lanes acr<)s.s the bridge and 
this necessitated the construction of twin bridges. Each bridge is 5-16 feet in length, composed of concrete 
deck on I-beam stringers, com'rete pile substructure and a singledeaf bascule providing a 40-foot clear 
channel for navigation. 

Over the Indian River at Foi't Pierce, a 20H-foot jwny truss swing span is being built using elec- 
tric arc welding for all connections of membei-s. This is the first large structure to which this type of 
coinieetion for main members has been a[>plied. This structure is being watched with great interest as 
the ease and economy of electric arc welding pronnsc to ju'ove it a valuable construction method. 

Over Billy's Creek on Koad 2 in the City of Fort Myers a small vertieal-Iift bridge which will be 
raised by means of hydraulic lifts at the four corners is under contract. This bridge will be supported 
on steel encased concrete piles. The hollow steel pile casing will be driven to sub.stantial foundations and 
then filled with concrete. Both the hydraulic lift and the .steel enca.sed concrete piles are innovations with 
the Department and their use will be closely studied with a view to future installations. 

There were more movable bridges under construction at the clo,se of 1940 than at any previous time 
in the Depai-tment 's history. There are 10 movable bridges under contract and in various stages of 
completion. This number includes 2 vertical-lift bridges, 2 single-leaf bascules, 2 double-leaf bascules 
and 4 swing .spans. 

Plans are complete for a number of railway overi)a.ss projects; among them the crossings of the 
A. C. L. at Inverness and Tampa and the t:?. A. L. at Winter Haven and Wiidwood. 

Studies were made covering the proposal for a bridge across Tampa Bay. This crossing would in- 
clude 20,000 feet of causeway and 15,000 feet of bridge including a draw. The cost of such a bri<ige 
with its causeway approaches would be in the vicinity of ^000,000. This project is in abeyance. 
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Esteiisive studies were made for the revision of tlie 13th Street Causeway crossing of Biscajnie 
Bay, Miami, with the object of reducinff the diffieulties eueouutered by traffic owing to the uuinerous 
openinn;s of the two basfule spans ou this eoiuiection between iliatiii and Miami Beach. The studies are 
not complete aiitl await more extensive suire.v information coverins the Easterly section of this causeway. 

The Choetawhatchee Bay Bridge of the Walton County Bridgre Authority was built during the 3'ear 
1940 and lias been taken over by the State Road Department. This work was not designed by the Bridge 
Division. 

Plans for the extension of the cioiivcfted hridjies of the Florida East Coast Railway towards Key 
West from the west end of the Toil Bridge District section are prepared and ready for further action. 
The work covers the wideiiinp of the bridfre decks to iirovide a 22-foot width of roadway between curbs 
ami the work will he -similar in most respects to that carried out l>y the Monrtw County Road and Toll 
Bridge District on the bridges between Lower Matacumbe and Big Fine Keys. 

In many other crossings throughout the State work is continuing on the replacement of outmoded 
bridges with modern structures and the buildinnr of new bridges designed to serve the growing needs of 
the lieaviest highway traffic. 



PLANS FRSFAKED FOR ROADS — 1939 
STATX PROJKCTS 



Oper. 
No. 


Projert No. 


County 


Road 

No. 


Lenffth 
Milea 


Type 


Width in Feet 


Pavement 


Roadway 


Pavem't 


ThickneBa 
Inches 




40S6 -.. 


Hamilton 


SO 

50 

69 

112 

112 

21 

2 

29 

8-A 

1 

78 

162 

4 

29 

29 

62 

134 

16.5 

F.S.C.W. 

140 

27 

143 

5 

96 

2 

F.A.M.C. 

6 

103 

300 

15 

IT 

56 
U. of F. 
77 
208 


7.543 
7.543 
6.003 

11.365 

10.895 
2.552 

12,856 
3,614 

12.543 
2.165 
6.28 
0,467 
0.815 
5.333 
5.510 

10.177 
9.273 
7.664 
0.450 

10.053 

14.278 
0.420 
5.247 
5.168 
7.2fi0 
0.823 
0.454 
2 906 
1.43 
8.169 
0.076 

0.220 
0.153 
3.189 
1.753 


R,B..S,T -- 

S.B.R.M.,. _ 

R.B.S.T.._ 

R.B.S.T. 


30 

30 

32 

30 
30-43 

36 

40 

32 
38-40 
40^2 

36 

32 

43 

30 

30 

30 
34-38 

30 
Varies 

40 
Varies 

34 

34 

30 

32 
30-41 

101 
32^1 
Varies 

32 

55 
36 
Varies 
30 
30 


3» 
20 
20 
20 
:«1„'32 
22 
22 
20 


6 




4096 

5026 - 


(1 






6 




5040 




6 




5041 . 

5055 

5066 


Suwannee . . 

Volusia . . _ 

Polk 


R B S T 


6 






9-7.9 




R.B.ST 

Marl Base i^urface Treated ....... 

Gradiiif!; 


6 




5067, Sec. 2 

6070 

5073, Part 2 

5078 


Glades 


6 




Gladesi-H igh lands 

Columbia 

LeoD 






Omi^retf: . . .... -, 


22-32 

"26 
27 
20 
20 
20 


7 A 9.7-9 




5092 


St. Lucie 


.S.B.R.M 


6 




5106 . . 


Palm Beai'h 


9-7-9 




5109 


S.B.R,M -..- 

S.B.R.M ---- 

S,C.S.T 


6 




5109, Sec. 2._ 

S122 .-,,. 

5148 


Osceola .. . _._ ^_ 

Santa Ru.na 


8 
8 




FWier.. 






5150 


RC.S.T. -. 


20 
Varies 

22 

20 

24 
20-22 

20 

20 
20-30 

60 
22-30 
Varies 

22 

40 

24 
30 


8 




5176 - 

5183 


Leon 


6 




^.B,R,M. on FAiatiQg SbeU Base.. 

Marl Base 'Surface Treated 

Ejrtending Shouldeis — Grading 

S.C.S.T . 

R.B.S.T 

S.C.S.T 


5 




5196 -,.. 

6301, Sei-. 2 

520S 


Lee 

Palm Beach 

Sarasota 


6 
6 




5253 


JefferNon . 

Sumter . 

Leon..- -- 

GnU- 

Alachua 

Marion 

CitrUH and Hernando 
Polfc 

Lake 

Alaehya 


6 




5284 . - . 

52S6 


6 
6 




5295 


9-7-9 




5301 ._, 


R.B.S.T 

R.B.S.T 

R.B.S.T - 

Conerete and Matasplkalt Surface 

CourHe . . 

R.B.S.T ---, 

U B H T 


6 




5310 

5313(2) & 5017(2) 
5331 

5333 

S337._._ _... 


6 
6 

7-10 
6 
8 




5339 










5380 


Bmrard 


S.B.R.M.... 


20 


8 
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PLANS PREPARED FOR ROADS — 1938 
FSDXRAL PROJECTS 



X- 



3111 
3097 

4060 

3099 

3008-31MM 



4062 

3011 

3105 

3120 

3068 

3106 

3U5 

3113 

3040 

3092 

4065 
f302fl 
•13058 
14064 

3021 

3U8 

3046 

3048 

3065 

3044-3117 

3023 
3102 
3124 
3027 
3125 
3098 



Project No, 



County 



F.A.S. lO-A(l) 

r,A,F. 14-A(1)&2 
F.A,G,S, 2I-A(1).. 
RA.8. 34-B(l)..-. 
F,A,S, 60-A{2) and 
60-B(2) 

F.A,G,M. 77(2)... 

F.A, 79-A(5) 

F,A, 95-F{l) 

F.A. 96-C(l) 

F.A, 103-H(1) 

F,A, 10a-J{l) 

F,A. l(l,'j-K(l) . 

F.A, 105-A(1) 

F.-iV.S. 155-B(1)__. 
F.A.S. 161-C<1).. 
F.A.fl.M. !64-A(3) 
16W-B(2}-168-A(2)- 
168-D(2) 

I68-C(2)- 

174-B<1) 

176.C(1) 

175-K(1).- 

F.A.S. 17S-A(2}- 

I78-B(l) 

F.A.S. 183(2). 

I83-B(l) 

1»1-B(1) 

194-E(1) 

1»4-F(1> 

241-A(2) 

242-C(l) 

245-A(l) 



l.je<m ..^._. 

Liljerty 

.Atairhua .... 

Ksc&mbia . 

Flagler and Volusia 

Jaikson 

Duval .. ........ 

Ijevy 

Hiilsl>orough 

Nassau... 

Nassau 

Ouvai 

Volufiia , .. 

Hardee 

Osreola — 

Duval 

1 

I'Palm Beaeh 

) 

Pulni Bpiich 

Franklin 

Ijifce 

Lake 

Hillsborough 

Duval-XaAsau 
Martin.. . . 

Pasco ..... . . _ 

Hernando. ....... 

Broward 

Orange 

Franklin 



Road 

No. 


Length 
MlfeB 


10-A 
135 
31 
7 

4 

1 

4 
81 
17 
13 
13 
13 

3 
63 
29 
13 

26 

26 

10 
8-A 
8-A 

23 

.•)4N 
4 
5 
5 
2ti 
2 
10 


0.404 

M.731 

0.470 

1.144 

U.7S6 

0.43! 
6.378 
5.508 
0.,532 
6.314 
7,599 
4.217 
1.999 
4,892 
3,626 
0,469 

16,244 

9,954 

5,841 

10,315 

1,430 

2,111 

O.flSl 
5,3»j 
8,497 
9,307 
14,6ti5 
6,050 
5,362 



Type 



Rijadwav Pftvem't 



R,B.S.T.. 

8.B.R.M.. 
R.B.S.T.. 
(iJontTcte . 



2-11-ft. Ciinirctc Lanes, 4-ft. 

R,B. Plant Mix Seal 

Cont-rete . , 

Roadsi del mpro vemeot — - _ . . 

<jrading. 

Crtnfrcte ............ 

R.B.S.T 

R.B,S.T,. , 

R.B.S.T. 



ConcTj^te _ 
S.B.R,M.. 
S.B,R,M.. 
Concrete . 



.S.T. Kxist. Marl FiU. 



S.T. Kxist. 
S.B.R.M,. 
Grading... 
Concrete . . 

R.B,S.T.. 



Marl Fill. 



8.RR,M. Surface- Treatment 

Road.^ide Improvement 

2, U-ft.Conr. Lanea, 6-ft. H.B.S.T. 
2, 11-ft. (iin.-. Lane.^i, fi-ft. P.H.B.P. 

S. T. p;xiBtinR Marl Fill 

2, 1 1-ft. Cone Lanes, 6^t. P.S.B.P. 
S.B. R. M. 



Width in Feist 



30 

30 

36 

Varies 



40 
51 
72 
40 
50 
38 
38 
40 
Varies 
32 
30 
40 

34-36 

34 

30 

36^0 

60 

32 

30 



40 

40 
34 

40 
40 



Pavement 

Thickness 

Inches 



20 
20 
24 
43 



40 



40 

26 
26 
26 
40-46 
20 
20 
24 

22 

22 
20 



40 

22 
20 



28 
28 
22 
28 
22 



9-7-9-6 



7 
8 
8 
S 
7 
6 
6 
9-7-9 



9-7-9-6 
9-7-&* 



9-7-9-6 
6 



PLANS FS£FAKKD FOR ROADS — 1940 
STATE PROJECTS 



Dper. 
So. 


Projcc-t No. 


County 


Road 
Xo. 


Length 
MilcK 


Type 


WiDTtt 


N Feet 


Pavement 


Roadway 


Pttvem't 


Thickne^ 
Inchea 




145-B 

502 

645, 644-A, 044-C. 

IWl... 

685 




6 

6 

10 

6 

10 

SOO 

18 

2 

110 

164 

3fi 

2 

500 

69 

35 

106 

62 

165 

62 

3 


2,878 

5,991 

26,899 

14,613 

16,98 

8.705 

1,65 

3.603 

3.387 

5 195 

SAMA 

10.506 

0.062 

5.000 

11.993 

13,582 

7.969 

2.907 

4.927 

8,715 


R. B. Bituminous Road Mix 

R. B. Bituminous Road Mix 

H. B. K, M 

R. B. Bituminouf; Road Mix 

R. B. Bituminous lioad Mix 

R B B. R. 


Varies 
Varies 
Varies 
Varies 
Varies 
Varies 
Varies 
34-54 

30 

30 

32 
36-44 

56 

30 

30 
30-43 

30 

30 

30 

40 


20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
2^^ 

20 

20 

22 
32-33 

43 

20 

20 
20-32 

20 

20 

20 

26 






Gulf 

WakuJla 

Gulf 


Varies 
Varies 
Varies 




PVanklin 






779 . 

1010 

2050(2)4 5087(2). 
2054 


Liberty 


Varies 




Surasuta _ . 

Osc^eolft- . . 


R. B. S. T. 


Varies 6* 




2, 1 1-ft. Coni'. Lane.s R. B. S. T.. . 
S. T. Existing Sand Base 


9-7-^41 
6 




S002 

5018 




MaH Bn,.ieS. T 

R. B. S. T. 


6 




Citrus 


6 




6022 

5025(2) 

8026(5) 

5029 

5038(2) 


Polk 

Dixie 

Lafayette 

TayCjr 


R. B, S,T,... 

R, B, B, R 

R, B, 8,T,-- 

u B B. R :. 

R, B, B. R... 

S. T. K-tisting S, C. Base 

S. T. KxistingS, C, Base. 

S. T. Kxisting S. C. Base. 

R. B. B. R-2 Lane. 


6 
6 
6 
6 
6 




5047 - 




6 




5051 


Jackson-Holines 


6 




5081 


6 




S0SS{2) 


Duval. 


6 
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PLANS PREPARED FOR ROADS— 1940 
STATE PROJECTS (Continued) 



To:- 


Project No. 


County 


Road 

No. 


Length 
Miles 


Type 


WlBTH 


hV Feet 


Pavement 


Roadway 


Pavem't 


Thickness 
Inches 




5093 


Jaf^kson ... . . .... 


90 

127 

85 

02 

68-139 

134 

134 

284 

164 

164 

179 

8 

39 

140 

288 

86 

31 

15 

90 

152 

23 

265 

103 

13 

154 

15 

25 

2 

77 

504 

23 

72 

49 

140 

1 &50 

22 

2 

2 

5 

2 

3 

123 

3 

15 

15 

500 

2 

13 

13 

3 

3 

101 

4 

86 

1 

25 

15 


4.000 
7,362 

11.161 
2,99(i 

11.671 
9.380 
6.192 
1.988 
9.948 
5.000 
8.433 
8.756 
2.0«>4 
3,358 
6.465 
0.446 
7.7 
8.194 
7.149 
4.797 
9.700 
6.027 
0.472 
8.339 
4.990 
0.456 
0.476 
0.034 
3,166 
2,228 
0.743 
3,914 
5.103 

10.501 
0.788 
0,ti4fi 
0.481 
7.104 
8.875 

10.772 
6.S36 

o,76;s 

4,557 
1.585 
6.782 
6,742 
T,6,^i 

IL.SSl 
3.759 
6.308 
6.408 
1.865 

10.15 
0,835 
0.288 
9,470 
6.782 


rt. C. S. T 


30 

30 

34 

30 

32 
Varies 

36 
Varies 
30-36 

30 

30 
34-44 
Viiries 

40 
40-78 

36 
Varies 

32 

30 

30 

34 

30 

32 

34 

30 

32 

40 
Varies 

30 

30 

40 

30 

30 

40 
Varies 

40 

42 
VarteB 
Varies 
Varies 
30-44 
30-51 

90 

30 

32 
Varies 
Varieii 
Varies 
Varies 
Varies 

36 
Varies 
Varies 
Varies 

tiO 
Varies 


21) 

20 

22 

20 

22 

20 

20 
20-25 
20-22 

20 

20 
22-33 
20-46 

22 
72-36 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

20 

22 

22 

20 

22 

22 

30 

20 

20 

26 

20 







BOSS -- 


Libert j-Gadsden 

Martin.... . , 


8. C. S. T 

S. B, R. M 


6 




SllO 







5122_ 

5143(2)-5512-S513, 
6146(4), 

5100-5146(3) 

6194.. _ 

6200(4) 

620(^Sep. 2.. 

6206 


S, T. Kxiating S. C. Base 


6 




Clay-Duval 


W. B. H. M 

R, B.Sj.T 

R. B.S.T 

S. C.S.T ... 

S B R, M 

Marl BaseH. T. 

S C S T 


Q 




Flagler 


6 




Flagler- Volusia 

lieoii 

Collier- 


6 
6 
6 




Collier 


(^ 




Holines.....^ 







6209. 

5217(4) 


Polk 


R. B. S. T 

H, C.S, T 

a. B. R. M 

R. B. B. R 

R. B.H.T 

R, B B, R 

R, B. S. T... 

s. c.a, T _ . „ 


6 











S221 

S227 -. 


Brevard 







Orange*Semmole 

Charralte,„ . 


6 




5230___ 

6243 

5257-6439 

5265. 

5276. 

5289 . 


6 
Varies 8 ' 












6 




Waitrjn .., .. 

Hillabrimugh. 

Santa Rosi 


S. B. R. M, _ _ 


6 




R. B,S. T 

S, C S T. 


6 




5297 







5301-Sec. 2 

5302 


Alachua . . . 

Alachua 


R. B. S. T 

R. B. S.T._. 

R. B. B. R. 


6 
6 




5306 

5313(3) 


Baker 


6 




R. B, S. T,.... 

K, B, S, T 

Gini^rete.. 

R, B, B.R 

S. C. .S. T 


6 




5324-5332. 

5326 


Lee 

Lee ., 


G 




6339 







6343 

5349(2} 


Holmes 

Hillsborough. 

Alachua 

B*ker. 


6 




R. B. 8. T.. 

R,B, B.R ..., 

Grading, . 

y. B. R. .\1 

Grading 

R B S. T 

Conprete .... 

R. B. B. R 

R, B, B. R 

R. B, B, R 

R. B. B. R 

.S. C. S, T 

R, B. B. R 

R. B. S. T 

R. B. S. T... 

R, B,S.T.- 

R, B, B. R 

R. B, B. R 

R. B. B. R... 

R. B, B. R 

R, B, B. R 

Hvdfflolic Emb.._ 
r' B, H, T. 

R. B. B. R 

CtJUorete. . .. 

S. B. R. M 

R. B. S.T... 


g 




SSSfl 

5374 


6 




5387 . 


22 
Varies 

22 

32 

22 

22 

22 
22-33 
20-40 
22-44 

20 

22 

32 

22 

22 

22 

22 

22 

22-30' 

2(KJ0-34 

43 

20 

22 


6 




5391-5418 

5*02 

5404.... 


RuwMiinf^ 






Orange 


Q 






7 




5405 








540B & 5407 , . 

5408 

S411{2)-5413(2)... 

5426 

5430-5428 

5439(3) 

5447(2) 




Varies 8 ' 




Columbia. . 


Varies 8' 




Hf>lmes 

Clav-Duva! 


6 

8 











Hi»mflnHn 


s 




S4&4 .., 

5461. 

5463-5462 

5464 








Marion 

Duvai-Clay-Bradf'd., 
Bradford. .. 


Varies 8 ' 
Varies 8' 




5469 

5473 

54S3 


Putnam 


Varies 8* 






Vnriea 8 ' 




Brevard .. . 






5489-5440 

5S01(2)-511H(2) . 

5508(3) 

5533(2) 


Varies 8' 




Def?oto 


6 




Baker 


7 










5647(2) 




6 
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PLANS PHEFASSD FOR ROAI>S — IHO 
TXOXRAL PROJECTS 



Ojier. 
Nil, 



Projet-t No. 



Countv 



Road 
N'i>. 


Length 
Miles 


1 


0.448 


1 


0.446 


36 


1.306 


1 


O.IM 


152 


1.563 


135 


4.301 


4 


3.544J 


70 


S.305 


500 


8.!32 


21-3 


8. 552 


37 
3 


7.144 
2.177 


8-85 


1.3S4 


2S 


12.929 


4 


0.290 


21 


3.578 



Type 



Width in Feet 



Roadway 



Pavem't 



Pavement 

Thickness 

Inches 



4100 
4100 
3088 
3081 
3)34 
3142 
3138 
3144 

3107-3137 
3152 
3091 
3108 
4013 
3<)7B 

3031-3139 

4')75-«)7(i 



P. A. G. H. 1(2)... 

F. \.G. H. 1(2)... 

F. A. S. 2(»-A(l).. 

P. A. S. 21-A(3) . 

F. A. H. 32-A(l).. 

F. A,H. 38-A(l).. 

F. .V S. 41-A(4)... 
F.A.S.65-B(1) Parti 
F.A.S.92-E(l)-92-.M2 

F. A. S. 117-B(1) 

F, A. S. 147-B(1) 

167-F(1) 

F. A. G. S. 205-A<2) 

F. A. S. 341-B(2) . 
fF. A. H. 248-A(2) 1 
14 248-8(1).. .1 

NRS(IB35)WPRS., 
JFAS-251-B{1) 
lW.P.ri.S. 251-A(!) 



Okatoosa 

Okaloosa . . . 

Sumter 

Baiter.. 

Wfllt<jti 

Gadsden . . . 

Uade 

Brevard 

) Tavlor 

Volusia 

Santa Ho^a 
Onuige. . . 
Okeecholiee 
Broward 

DuvaL--,- 

Volusia 



2, 1 1-ft. Ckinr. 4-ft. P. S. B. P, 

2, 11 -ft. Cone. Lanes, 4-ft, P.S.B.P, 

R.B.S.T.... 

Concrete. .. ^ 

S. B. R. M 

H. C.S. T 

Concrete.. 

GradinR (Hydreultc Ernb.) 

R. B. S. T.... 

Concrete and Grading 

S.C.S.T 

Concrete . -_......^_. ........ 

R. B.S.T. 

S. T. Existing Marl Fill 

Oraerete.. 

R. B. S.T 



40 

40 

36 

38 

30 

30 
Varies 

40 

40 
Varies 

30 

eo-80 

36 
36 

Varies 

40 



26 
26 
22 
24 
20 
20 
22 



9-7-9-a 
0-7-9-6 

6 
S-7-9 

6 

6 
10-3-10 



22 S 

22-3;i-44 7, 3, 7, 9, 



20 
40 
2-2 
22 


6 

7 
8 


V^ariea 


7 


22 


6 



FLANS UNDER WAT FOR ROADS — DECEMBER 31, 1940 
STATE PROJECTS 



Oper. 


Project No. 


County 


Road 
No. 


Length 
Miles 


Type 


WioTH IN Feet 


Pavement 


No. 


Roadway 


Pavem't 


Thicknea* 
Inches 




5134 

5158(2) 


Duval 

Polk 

HtlLslHirtjugh . . 

Hillxtioriiugh 


363 
79 
545 
545 
341 
261 


5.289 
5.584 
2.487 
3.448 
0.857 
6.503 




eo 

36 

48-86 


44 
22 

28-43 

40-43 

64 


7 




R. B.S.T 

Conc.,&2. 1 l-ft.Lan.Cimc.W FtP.B.P. 
Concrete and Biturn. Rf tread . 


6 




5367(1) 

5367(2) 


7-9-7-9 

7 




5506 


7 




6521(1) and 5520(1) 


Bradfonl-Clay 


GradinK 


60498 











nJOiS UNDER WAY FOR ROADS — DEGSMBXR 3t, 1040 
FEDERAL PROJECTS 



(.>per. 

NiJ. 



Pr<»jec^t Xo. 



County 



Riiad 


Ijength 


No. 


Miles 


1 


3.726 


2 


0.496 


36 


0.541 


545 


0.485 


5 


0.721 


21 


8.0 


365 


3,0 


76 


1.334 


76 


0.527 


8 


1.015 


2 


0.359 


S-A 


12.I6N 



Type 



Wi&TK IN Feet 



Roadway Pavem^t 



Pavement 

Thickne*i*i 

Inches 



3067 
41!3 
4121 
4128 
3149 
3150 
3157 
3145 
4118 

3093 
4122 

3110 



S.X.-r.A.-3-D(l) . 

F.A.G.S. 17-A(1).. 

F.A.G.M. 55(1)... 

AW-F.A.G.S. 67(1) 

HX-F.A. 116-A(I). 

117-A(!)._ 

AN-F.1-!20-A(l).. 

HN'-FA-131<.3)... 
SN-FAGH-131-C(1) 

Pt. 1 . . . 

F.A..S. 160-C(!) 
(WPGM-FAGM- 

U70-A(2).. 

'8N-FA-275-A(l) 



Jackson 

Polk 

Citrus . . 

Hil]sl>omugh 

Citrus 

Volusia, 

Kscambia 

I^ef>n 

I l^^ui ... 
Ilighlandt^ 



I Sumter- 
Polk.... 



Concrete and P. B, P 

2,' n 1ft.' Lanes Cone." frft! P.B.P. 
2, 1 1-ft. Lanes Cone. 6-ft. B, B. P 

Concrete . .. .. 

Concrete 

Concrete . 

Concrete ... . 

R. B.S.T 

R. B.S.T 

Grading 



Varies 
40 
40 

44-48 

40 
Varies 
38-78 

40 

40 
34 

40 
42 



2fM3 

22 

22 

28 

28 
22.44 
24-44 

26 

36 

22 

26 



6,7,9-7-9 

8 

8 

6,9-7-9 

6,9-7-9 

9-7-9 

Q-7-fl 

9-7-9 

9-7-0 
6 



126 1 
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FLANS PRKFARKD BY BRIDGE DIVISION — 1030-1940 



I 





PROJECT 


COUNTY 


LENGTH IN FEET 


NL'MBER 


HOAD 


All 
OouafU 


CoDerrte or SltiA 
i^upefirfnietuFf on 
Conertle, ei«[ or 


Fibriabsd Stn! 

Cancnte 
SahttToetast 


ALL 

TIMBER 


TOTAL 


-THir. 
Tl'BEi 




FAGH 1(2) 






140 
322 
316 
381 






140 

322 

438 

381 

3^(W) 

151 
1434 
1329 

142(%') 
76 

153 

134(W) 

227 

182 
1042 

394 
12% 

218 

537 
50(W} 

198 
31 

823 
108 

195 

40 

40 
167 

45(W) 
101 
181 
362 

61 
601 
553 

62 

99(W) 
688 
121 
766 
1093 
201 
S29 
.557 
226 
273 
341 
121 
476 

76 
318 

76 

32 
162 
122 
116 
150 
1154 
698 
376 

54{W) 
861 




.500 


FAS3-C 












1 
2 


F, A. 3-D 

FAGS 17-A 


Jackson 

Folk 




122 




1 


F. A. 2i-A 


Baker 


338 








135 


FAS3S-A(n 

FASeS-Afl) 

FAS65-B(1).. 

F. A, 77(3) 




161 
1210 
1159 

142 
76 

153 

134 








2(KJ 






224 
170 






140 


Brevard ...... 






I 








500 


F. A, 92-E{l)_ 

F. A. I03-H 

F. A. 103-J ... . 


Taylor. 








2 


13 










3 


13 










2 


21 


F. A. n7-A 




227 
1S2 






3 


31 


F. A. 117-B 


Volusia 








3 


164 


FAS 136-B 


Collier 


1042 
394 

1258 
218 
537 






4 


7t) 


F. A. 131-BCl) 

F. A. 131-B(2) 

F. A. 13I-C 

FAGS I70-A(2) 

F. A. 1&4-E 


Gadsden 








1 


76 






9 




2 


7(i 










1 


23 


Sumter 








1 


5 


Pasco. 


50 






1 


S 


FAGS205-A., 

F. A. 242-C . . 

248-A, Part 2 

24«-A, Part 3 

24S-B(i) 

960-B_ • 




198 
31 






1 


2 










1 


4 


Duvd. . 




1237 




1 


4 


Duval. 




823 
IDS 


1 


4 


Duval 

Olades 






174 (SW) 
195 (SW) 


1 


67 




1 


23 


3011 


Hillsborough.. . , 








1 


2 


2050 


Ost'cola 




40 
40 

167 




1 


iro 


2054 










I 


164 


5002 

5018 










7 


36 


CitniB 


45 






2 


69 


5026 

5026{2>_ 


Lafavctte 


101 

181 
362 
61 
601 
S53 






2 


69 










2 


69 


,5027,. 


Dixie 








4 


69 


5038... 


Taylor 








I 


2 
39 


6066 

5067(2).- 


Polk 

Glades... 








2 
5 


29 


5067(2) , 


Gladra.. 






62 


2 


a 


5085 


Duval 


m 






1 


163 


5092 -. 


St. Lucie 


477 
121 

026 
946 
201 
829 
400 
22« 
273 
341 
121 
476 

76 
318 

76 


211 




1 


S5 


5110 , 






4 


6!i 


5122 

5134 ... 

6145 


Santa Roaa 




140 

146 




2 


363 


Duval 




1 


9A 






1 


134 


5146 


Flukr 








6 


270 


5166 

5193 


I^Sus 




157 




1 


1R 


DeSota 




1 


104 


5200 


Collier 








5 


Sfi 


5211 ,__ 


Taylor 








5 


211 


5212___ 










1 


13 


6233.. 


Uberty 








2 


152 


5276 


Walton 








1 


27 


K277 


Dade 








5 


a 


0284. 


Sumtfir 








1 




6286.... 




32 






1 


23 


6289 . 


Hillsborough 


162 
122 
116 

150 
72 

543 

376 
54 

701 






1 


2 


5324 


Lee 








1 


2 


5326 


Lee 








1 


25 


5332.... 


Lee . . 




J5J 
156 


"931 ' 


1 


4« 


5341 


Clay-St Johns 




I 


H3 


5349 ... 






I 


49 


5374.. 


Baker 




2 


2 


.'j40S 


Columbia 








2 


352 


5429 


Gadsden-Leon 




70 




2 






i 



(W)- Widening. 
(8W)-SL<iewalk only. 



[ST] 



STATE KOAO DKFABTMENT OF FLORIDA 
Contracts Awarded by the State Road Department, January 1, 1939, to December 31, 1939 

FKDSKAL FROJZCTS 



Pniject No. 



F.A.H. 1S*!-B [1) 

F.A. 2(2). 

RA.S. 174-C (l> 

F.A. 241-B (1) 

F.A.H. 165-BU) 

F.A.S. 10-A (1) 

FA. llW-ll (1) 

F.A.S, 14-A (1) 

F.A.S. 174-B (2) 

F,A.S.3-B (I) 

F.A.34-B (I) 

F.A.S. 2-A (1) 

F.A.S, 183 (2) & lai-B (I).. 

F.A.S. 161-C (1). 

F.A.S. 17»-A(2)& 178-B (1) 

F.A. Ifl4-K(l) 

F.A.G.M. ina-G (1) _ 

F.A. 95-F (1)_ 

F.A. 60-A (2)A 60-B (2)..__ 

F.A.G.M. 77 (2) 

F.A. 245-A (1) 

F.A. 191-BU) ___. 

F.A. 96-C (1) 

F.A.S. Il-A (1) 

F.A. Fdrest H-A (1) _. 

F.A. i03-.I (1) 

F.A. 248-A (l>Part3 

F.A. 17S-G{1) 



I 



ll«ad I 
No. 



CotlNTV 



109 
3 

15 
2ti 
63 
10-A 
13 
52 
10 
44 

7 

IB 

348 

29 

23 

S 
13 
81 

4 

1 
10 

4 

17 

62 

135 

13 

4 
S-A 



Martin 

OBCwnlft- . . . 

Wskullii 

Broward 

llnitlee 

Leoti-. 

Nacmau 

Gulf... 

Franklin 

Lake-Scminole. 

Kticnmbia 

Buy-Calhoun 

Diival-Niisaau.- 

Osoeola ___. 

HjUsImi rough... 

Pasco . 

Duval... . . ., 

Ijevy.. 

Flagler- Voluaia.. 

Ja<■ke^)n ^. 

FmnJtUn 

Martin 

HillHlKirouRb.... 

Okalixian 

Liberty 

Nassau... 

Duvai... 

Lake... 



C0XTUAt"Tt>lt 



Manly Const. Co 3 

Cone BroES. CoritratlillK Co. 4 

Turiipr & TrH.nimel Const. Co 2 

Tin? Geo. n. Aiichtcr Co 12 

Lang»ton Const, Co 4 

L. B. McUod Const. Co 

W. L. Cobb Const. Co. 8 

R.B. TvlBrCo 3 

Curry A Turner Constt. Co 6 

Langston Const, Co,,. -..^- 0. 

Noonan Const, Co,. . ..." ,.-. 1. 

Smith MnRr. A CtjOMt. Co. 4, 

Duval KiiRr, & Coot r. Co. 0. 

Belcher Oil Co 3. 

Cone Bros, Cuiitr. Co 2. 

FJljersbach Const. Co 8. 

R. T, ttorilon . 0. 

S. ,) . GriivcB & Sons Co ,'> . 

li. E. Wolfe Const. Co . II. 

Couin & Diwrmont , . 0, 

Hardaway Contr. Co .. 5. 

v.. A. Pyndiun . 5 



Road 
Length 
MileB 



Bridge 

Length 

Feet 



Cone Bros. Contr. Co.. 

Cogicin A Dcerniont. . .. . 

Faulk A Colc^man ... 

MunW Omst. Co 

Shell Vrod lifers Co 

John E. Ballenger Const. Co, . . 



Totsi— Federal Projects. 







.87S 
.108 
,272 
.932 
.892 
.404 
,314 
.049 
.841 
.226 
.144 
,998 
.581 
.026 
.129 
612 
382 
.■■lON 
807 
431 
:Ki7 
300 
632 

73i 
.599 
091 
,315 



315.0 

looks' 



153.0 



252.0 



202.0 
440.5 



124.003 



22,2 

40,5 
134.2 
820.8 
120.0 



Amount of 
Contraet 



2.606.7 



63 

204 

48 

289 

84 

12 

258 

30 

89 

35 

137 

(i7 

10 

53 

50 

425 

77 

1S9 

65S 

91 

18:) 

110 

59 

4 

164 

281 

209 

238 



,916,57 
,845,12 
.831.93 
.909.54) 
,844,20 
,505.90 
,i70,.50 
,897,04 
,997,68 
,983,37 
.756,43 
,921.82 
,808.14 
917.89 
981.00 
834,63 
672,48 
,122.00 
,947,59 
,537,17 
,740,49 
,653.40 
,221 . 30 
,648.39 
,300.74 
.006.32 
,639.40 
,043.28 



Tti"c 



8 B.R.M. 

Dual-Concrete, Cone.-Steel 

S.B.R.M. 

CSrading, Conc.-Rtccl 

S.B,R,M. 

R.B.S.T. 

R.B,S,T,<:onr.,Stiii^t Bridit. 

S.B.R..M. 

S.B.R.M. 

Cone. -Steel BridRc, R.B.S.T 

Qmcrete 

S,B,R,M, 

K,B.Il,M. 

S.B.R.M. 

R.B.S.T. 

Dual-Concrete 

Conc.-Steel O.H.Br,, R.B.S.T 

OradinR & Cimi'.-S(ee\ Br. 

Dual-Coll Crete 

t-nderpass & Cone, Pav't. 

S.B.R.M,-Cr.nc, 

S.B.R.M, Shoulciers 

Conprete 

Concrete Culvert 

.S.B.R.M. & Timlicr Bridge 

11. B.K.T., Cone, -Steel Br, 

Cone, -Steel Appr, Kuans, Gr, 

Grading, O.H. Br.-Conc.-St, 



STATE T8CUICTS 



5174 


49 

22 
143 
134 

6 

50 

15 

2 

205 

26 

140 


Raker. ... 

Citrus 


L, Knahh Const. Co ^... 

lluliliard Cunst. Co. 


lO.fiS? 

3. see 


iiV.h" 

"636;5'" 


S 44,400.53 

84,836.78 

39.736.75 

101.514.98 

76,051.65 

85,508.24 

15.259.39 

1,599.08 

22,423.52 

14,380.50 

2.616.80 


8.B.R.M. 


5021 


R B.ST 


5201 


Paul 11 Smith Const Cta. 




5146 


Flagler 




9.273 


Grading 
Concrete-Steel 


5184 and 6205 


Charlotte-Sarasota 

Hamilton ..^. 


J. D. .Manlv . ... 


4095 


Cornell- Young Co, , 


7.543 


R.B.S.T. 


5016 


Citrus 


Suwannee Const, Co, 


CulvertB 


5291 




Ilinelv Const Co. 








Group 2 


Dade . ^ 


Belch'er Oil Co 


8.00 
6.44 
5,80 






Group 2 


Broward 


Belcher Oil Co. 


Surface Treatment 


Group 2 ^ ... 




Estate of J. F. McFarlin 









STATE PROJECTS (Continued) 



Project No. 


Road 
No. 


County 


Contractor 


Road 
Lcnifth 
Miles 


Bridge 

Length 

Feet 


Amount fsf 
Onilruct 


Type 


Group 2 


109 

140 

1 

2 

21) 

25 

3 

78 

104 

73 

H 

4 

4 

l-A 

20 

52 

2 

4 

54 

8 

V£i 

4 

4 

4 



140 

2 

21 

09 

27 

4 

02 

02 

27 

90 

103 

F. C. 

W, 

2W) 

112 

24 

2 


M&rtin 


A GrpvtiuJdfl Co*, Idc* 


6.66 

1,117 

2.166 

4.640 

5.337 

4.80 

10.04 
5,00 
2.80 
4.25 
7.78 
6.11 
5.83 
8.16 
3.26 
0.60 
4.00 
2.97 
2.96 
8.383 
1,20 
6.67 
6.13 
2.76 
0.454 

10.063 


46!o 

"ioi'o" 

"7B6"6"' 

26o'5'" 
76.5 


t 15,305.02 

2,857.35 

149,8.37.82 

3t),70<j.02 

99,450.73 

14,924.84 

20,975.75 

9,779.58 

8,494.51 

21,516.38 

13,233.42 

37,101.38 

46,173.09 

11,390.()6 

4.541.13 

084.75 

10, 921. m 

23,960,98 

4.147,00 

23,052,32 

1,738.45 

44, 529, 'to 

4(),6'29,23 

22,044.811 

lOfl.fl.'hi 13 

140,295.70 

8,88fl.ti0 

K8,2IM.38 

118.243,92 

104,181,79 

32,883.40 

9,752,34 

67,579,92 

135,470.26 

42,78,'!. 48 

41,0:2,88 

24,742.08 
2-2,083.84 

121, 099, TO 
14,601.85 

110,359.78 


Kurface Treatment 










6073-PBrt 2 


CVtlumbia 


Uuvitl Kiigr. & Cyntf* Co. > ^ _, 


Cfjncrete 


50fiB 


Piilk 

Osceola 

Hendry 


Jnhri K Bullcnger CottHti^ Co. 


R.B.RT. 


6109 


Belcher Oil Co. 


S,B.R.M, 


Group 2 


R. D Htewart 


Retreatnient 


Group 2 . - . , 


Clay 






Group 2 




M, CCaddell 

I'atate iif J . F, M iFarlin 


Itetreatment, 


Group 2 


Collier 


Rctreatroent 


Group 2 








Group 2 _ - 


CijLt'hH^t 


L, B. McUodCon.<it, Co,--.-- - 

IjUJlKatflfi Const, Co, 


Re treatment 


Group 2 


N&VSAM 


Rework -R,B,S,T, 






.1. D. Manly 

Smith Kn^^r. & C4>nRt, Co, _ -- 


R*work-R,B.S,T, 


Group2 

Group 2_ -- 

Group 2__ 


r^r'ambiiir 


Hetreatment 


Jackson .. 


Smith Kngr. A Coiiwt Co, 


Rftreatment 


S mi til iMifcr & ColiHt Co, 


R^treatment 


DoHot^) 


W. L, Co bl) Const, Cu 

M. C. Cnddell 






Reviork.R.B,S,T, 


Croup 2. .,. 

Group 2.. .^ .. . . . 

tjroup2.^ . . 

Group 2 




C. C. Moore Count. Co 

Jiilm !'], BttllrnRer Const, Co 










Re treatment 


Hrcivani _, 


Manlv Const. Co 

M, ,l.'CarrollContr. Co. 


Rework-R,B,S,T, 
Reivork-U,B S.T. 


Gnnm 2 . - — . 




M. C. Catldell 


Rowiirk-H.B.S.T, 


SSStB . 


Gulf 


Cleurv Hrof*. Count. Co ..-....-.. 

,lohn Mai-kler & Co. 


CiHicn^te 


8183 


Vohifdfli 


S.R.R.M, 


3060 








6066 


Volusia 


I f". !•;. Wolfe Const. Co. 


2.566 
(i.003 
16.6 
0,816 
4.939 


Concrete 


6026 


J. n. Manly 


R.B,a,T,-ame, SU^cl 


Group3 

6106.. 

eOBO and 504Q 


Diidc 


Bflcht-r Oil'Co 




Palm Bfjich 

J'jscnTnhiu-Santa Rosa.. ... 


H. E, Wr>lfeCu(i»t, Co,... 

C, C. Moore Const. Co.-. 


ContTete Widening 


6122 


C. C, Moore Const. Co . .. 




S196 


Lee 




14.278 
5.17 
2.000 

0.466 

1.76 

10.696 


S,B.R,M, 


S2SS 




C.G. Fuller 


S.C.S.T.4SuiHl-CeiiientS.T. 


6301 


Al&rhua 


J. D, Mftnty 


R.B.S.T. 


6176 




Wiiiner Const. Co. 


Concrete 


5380 






S.B.R.M. 


6041 


SuwaniMHj -... — ,., 


Diiviil I'^Oftr. & Contr. Co. . ,.. 

Leo T. Barlier 


R. B. H. T. 


6145 




5284 






7.260 


R.B.S,T. & Conc^Steel 
















Total Wtiilp Projenta . _ - . 


243.402 


1,960.0 

















STATE ROAD BEFARTIHXNT OF FLORIDA 
Contracts Awarded bj the State Road Department, Januarr 1, IMO, to December 31, 1940 

FEDERAL PROJECTS 



Prf>jijnt No. 



F,A.S. 7-B(1).. 

F.A. 131-B(1) Contr. "A".. 
F.A. 131-im) Cotitr. -B".. 
F.A, 242-C(l)_ 

F.A. 34S-A(1) Fart 3 

F.A. 105-A(1) 

F.A. iy4-F(l) 

F.A. 10R-C(3) and 241-A(2) 
F.A. lfiS-A(2), 1H«-B(2) 
and 1BR.D{2).. . 

F.A.G.8. 2-A(2) 

F.A. 1«7-E(1) 

F.A.S. flS-A(l).-- 

F.A. 77(3) 

F.A.G.H. 131-C(1) 

F.A. 103-K(1) 

W.P.O.H, 2S1-A(1) N.R.8. 
(1935), and W.P.S.S.- 

F.A.S. 251-B(1) 

F.A.S. 65-B(l) 

F.A.S. 2-C(l) 

F.A.a. 2(V-A(1),,- 

F.A.G.H, 1(2) 

F.A.S. 32-A 

F.A,H. 38-A(l) 

F.A.S. 147-B(1) .. 

F.A.S. t7.5-K(1) 

F.A. 41-A(4) 

F.A. 1I7-B(1).,.. 

F.A.iS. fi5-B{l) Part 2 



Rosd 

No. 



15 

78 

76 

2 

4 

3 

26 

26 
19 

3 
70 

1 
7« 
13 



21 

70 

500 

38 

1 

152 

136 

37 

S-A 

4 

3 & 21 

70 



COUNTT 



CONTR.ICTOH 



Levy ! Suwannee Const. Co. 

GaoWien , 

Gad^dcn-Loon ^^^^ 

Orange ^,_^ , 



Duval 

VoliiHia. 

Hernando .. 

Broward- Palm Beach. 

Palm Bea«h ^ 

Bay 

Orange 

Brevard ^ 

Wasthington-Jackson . . 

Leon 

Duval. 



Volusia. . . 
Brevard 
Calhoun . . 
Sumter. - - 
Okaloosa. 



Walton 

Gadsden 

Santa Koaa. 

Lake 

Dade 

Volu.sia , 

Brevan) 



W. L. Cobb Const. Co 

W. L. CotibCoiiat. Co 

Cone Bnw. Contracting Co., 



Mt. Vernon Bridge Co._ 
H. E. Wolfe Const. Co.. 
Kbersbaeh Const. Co. . . 
R. B. Tyler Comijany.. 



J, D. Manly 

Ehinean J. McDonald 

H, K. Wolfe Const. Co 

T, A. Loving & C!^mpany 

Coggin and Deermont 

W, I., (i)bh Const, Co 

M.J. Carroll Cimtraeting Co,, 



Curry & Turner Const. Co.. 

CIcary Bros. Const. Co 

C. C. Moore Conat. Co 

J. D. Manly _ 

Boozer & Bristol 



C. C. Moore Const. Co 

Faulk and Coleman 

Smith Kngr, 4 Const. Co 

Ebersbach Const. Co 

El>ersbaeh C!"in.Ht. Co. . 

M. J. Carroll Contracting Co.. 
Clearv Brothers Const. Co.. . . 



Total— Federal Projecta. 



Road 

tjength 
Mil^ 



e.060 



1.99Q 

9.307 

24.610 

16.244 



2.177 



4.217 



3.578 
5.305 



1.310 
0.440 

l.fi«3 

4.329 
7,144 
1.430 
3.570 
8.552 



Bridge 

Length 
Fe«t 



150.5 

434.0 

1,338.0 

30.5 

1237.0 



1708.5 
142.1 
318.2 



144.0 



322.0 
140:6 



214,2 
1501.2 



101.840 7680.2 14,349,666.00 



Amount of 
Contract 



: 10,936.20 

32,728.11 

96,675.00 

23H,04S.13 

718,935.00 
215,690.72 
462,904,51 
127,339.84 

74,967.9! 

2.339.00 

224,531.98 

303,048.05 

8, (163. '20 

25,782.54 

107,777.30 



190,407.97 

133,716.29 

41,742.50 

25,674.55 

4K,841.05 

45,845.98 
60,899.24 
19,904.09 
161,263.77 
118,881.28 
587,344.30 
304,827.03 



STATI FROJICT8 



TVPE 



Concrete-Ttmher 

Concrete-Steel 

Conerete-St*el 

Dual Ct>ncretc, Conerete- 

Steel Bridge 
Steel Draw Bridnjc 
Concrete 
Dual Concrete 
Local Kock S.T. 

Local Rock S.T, 

Flashing Signals 

Concrete 

Concrete-Steel 

Concrete 

Concrcte^Steel 0,H. Bridge 

R.B.S,T. 

Concrete-Steel O.H. Bridge 

R.B.S.T. 
Orade-Hydraulic Emb. 
Concrete Steel 
R.B.S.T. 
Dual Cone., Conc.-Steel, 

O.H. Bridi^e 
S.B,R.M. 
S.C.S.T. 
8.C.8,T. 
Concrete 
Concrete 

Concrete, Cone-Steel Br. 
Concrete-Steel 



5262 

6067, See, 2 
5286 

5333 

5040 

5200 _, 



20 

Fla. 

A.&M 

AS 

113 

164 



Charlotte 
Glades 

Leon 

Lake 

Columbja 
ColUer. . . 



Ryan Construction Co., 
Eljetsbnch Con.it. Co.,_ 



Coggin A Deermont 

J. D. Manly 

Duval P^ngr. & Contr. Co.. 
E. A. Pvnclioti 



3.17 

0.823 
0.226 
11,365 

5.000 



084.0 



31.6 
136,6 



t 56,951,47 
109,287.46 

20,670.73 
22,333.31 
136,412.36 
78,583.28 



Concrete-Steel 
Marl Ba.sc, S.T. 

H.C.S.T., Cone. Bridge 
R.B.fci.T., Ckmc-Steel Br. 
R.B.aT. 
Marl Base S.T. 



STATE PROJICTS (Continued) 



Project No. 



52(H) 

MOS 

5243 ___ 

5400 and 5407 

5405 

5349 

5047. _ _ 

5402 __ 

53(Xi 

5212 

5341 

67NandB88. 

77B __ 

743... . 

592 and 740 

5237 . 

(iSy, [»23, 924 and 706-A.. . 



756 

713, 7e6'and"7i9'^ 



^ 7W, rM)-B, 5(M»-C Hiid 515 
145-B!ind502... 

3018 

e44-A, fM4-C and 645 

685 

«5l ..__ 

60(ia{2) 

5092 

5285 _. 

54(54 __ 

5462 ami 54S3._ 

5054 and 51*4. .. 

19-Aan<17 

571 _ 

521 .. 

677- A, 677 -B and 677-C . 
5425, 5422 and 6032 



37-Dand760 

fi70.A, 676-B amd B7fl-C. 
flN7-B 

716 

642 una 027 

5110 

6022. 



Road 
No. 



g 

2 

31 

5 

2 

23 

02 

22 

154 

2tl 

48 

10 

soo 

10 
10 

28R 

3,28 

& 48 

500 

2R, .m 

4 5-A 

mfcl23 



36 

10 

10 

10 

2 

162 

EM 

13 

13 

6M 

2 

1 

4 

13 

60 ant! 

F'mpri< 

Mrkts 

2&H 

500 

2 

28 

3 

as 

2 



COUNTV 



Polk , 

Cotumhia . ^.. 

Alachua. 

Hernando ... 

Marion ,.. . 

Hillslxirough 

Okalooaa . . 

Orange 

Baker 

Alacbtja. _... 

Ctay-St. JohnB 

Bay 

Lioerty , 

Bay 

Franklin and Gulf 

OningL' and Seminole... . . 

Clay . 

Marion 

Coin IT] hi a and Huwannee. . 
Bay and Jarkiton ......... 

Calhoun and Gulf 

CiirUB 

Wakulla 

Franklin . , 

Gnlf 

Folk 

Ht. Luc-ic . . .. 

Washington..- .. 

Bradford 

Duval, Clay and Bradford 

Clay 

Hamilton 

Madison . 

Nassau 

Levy 



Columliia anrl Suwannee 
Alachua and (.illchrist... 

Levy ... . 

liftke 

Bradford- 

Putnam 

Martin 

Polk 



Contractor 



M. C. Caddell 

Duval Kngr. & Contr. Go. 

L. B. McLcod Conat. Co 

W, L, Cohh Const. Co 

J. f). Manly 

Cone BroB, Cuntr. Co 

C, C. Moore Const. Co 

PoweRi 4 Archiliald, Inc 

John K, Ballcngcr Const. Co.. 

S. M.Wall.. 

Cleary Bros. Con^t. Co... 

Faulk and Coleman 

Faulk imd Coleman 

C. C. Moore C;intit. Cii 

Smith KnuT. & Const. Co 

Hubbard Const. Co 

W. L. Cohh Const. Co 

W. L. Cohh Const. Co 



Jiilm K, Ral lender Const. Co._. 

C. C. MiMjrf Conft. Co 

Smith Engr. & Const. Co.. . . . . 

Cone Bnitliers Contraeting Co.. 

Faulk A Ciilcnmo 

W, L. CdW) Const. Co. 

W. L. Cohh Const. Co, 

John hi. Bt lienor Const. Co,.. 

Clnary Bros. Const. Qi 

R, B, Tyler Com|Hiny. . 

Manly Const. Co. 

Manly Const, Co.. 

Manly Const. Co 

Smith Kngr. A Const. Co. 

Cone Briis. Contr, Co. . 

Bclehcr Oil Company. 

Hardaway Contracting Co 



H. B. Tyler Company _ 

Smith Ktiiin', A Const, Co 

Smith Kni^r, & Const, Co, 

John E. BHllvngtr Const, Co, . 

Smith Engr, * Const. Co 

Smith Engr, & Const, Co.. . 
John E, HaUcngcr Const, Oj 
John K. Ballenger Const, Co . 



Road 

Length 
Miwa 



8.7aO 
10.9 

7,7 

8.87S 

7.104 



0.640 

4,eao 



8.84 
8,70 

18,4 
18,12 
6.46 

30,72 

19.78 

23.09 
1G.97 
8. 87 
Ji.6S4 
26.9 
10.98 
14.6 



7,149 

3,7SB 
11.881 
10.000 
11.63 
4,2 
6,85 
19.67 



3. 

11,3 
30,52 
13.9 
8,00 
11,69 
11,162 
10.524 



Bridge 

Length 

Feet 



698.0 



1^,5 
1147,0 



4S0.0 
B8S.0 



Amount of 
Contract 



177,926.85 

144.736,90 

102,420,28 

118,196,72 

94,458,67 

! 14. 105.35 

11,481.96 

17,863.68 

79,736,86 

8,677.30 

128,539.77 

33,800.65 

32,702.66 

75,0;n..58 

69.888.00 

143,021.65 

40,562.28 
28.140.30 

32,379,42 
01,903.65 
27.285.75 
78.835,94 

102,870.95 
03,2,'5;i.49 
.W, OIK. 63 
26,350.72 

124,777.90 
20,158,34 
29,220,42 
88.636,99 
18,740,63 
16,267,01 
6,268.53 
9,555,10 
39,5!0.34 



7,9'26,S6 
23.472.33 
61,457.97 
29,035.90 
12,416.64 
25,063,43 
167.619.31 
186,025,56 



Ttje 



R,B.S,T. 

Rework R.B.S.T. 

Rework R.B.S.T, 

Itework R.B.S.T. 

Rework R.B.S.T. 

Concrete-Stfiel 

Culverts 

R,B,S,T, 

R,B.S.T. 

Ti mbe r-StPel.Concrete 

Timhcr-Stccl-Coticrete 

S,B.R,M. Resurface 
ResurfaTO 
Resurface 
Resurface 



S,B,R,M, 

S.B.R,M, 
S.B,R.M, 
R,B,S.T, 



Retreat ment 
Ret rout irient 

Retreatment 

S.B.R.M. Ke.^rface 

Retniat, A S.B.R.M. Resurf, 

R,B.S,T. 

S,B.R,M. Resurface 

S.B.R.M. Resurfa™ 

S.B.R.M. RcKUrracft 

Concrete-Steel 

Concrete-Steel 

8,C.S,T, 

Rework R.B,S,T, 

Rework R.B,S,T, 

S,B,R,M, 

Retreatment 

Retreatment 

Retreatment 

Retreatment 



S.B.R,M, 

lietreatment 

Retreatment 

Retreatment 

Retreatment 

Retreatment 

S.B.R.M. 

R.B.S.T. 



STATE ROAD DKPARTMINT OF FI^ORIDA 
Contracts Awarded b; tlie State Road Department, January 1, 1340, to December 31, 1940 



STATX PROJECTS (Continued) 



Projcft Nil. 



40-A anil (i08. 

(IDS, 40-DiiniiM-E 

^454 

542H ami 5430 

sua (2) 

NRM 101 and SOB-A 

763 and 71j4 

502'J(2) 

5(185 (2) 

5257 ami 543» 

5193 (2) 

5401 _ 

616, M3anJ66 

5473 

5409 

5143 and S144 

5002 

KOOS 

5150, .msi, 5343 and 5420. 



S404 

5447 (2) 

5421* 

SOs'l and '5047. 

1010. 

5411 and 5413- 

5(Km - _ . 

2054 and51H4. 



51 IS (2) and 5501 (2). 

5230 

saas (2) 

5003 and 53()6 



5122 and 5297 _ 



52SB ..,, 

5038 (2) 

73-A 

5507. _ 

5025(2) 

5349 (2) 

5160 and 5146 (3). 

5608 (3) 

5143 (2), 5512 and 5513. 



5(114 

5313 <2) and 5017 <2)_ 
514*1(4) 

5134 (2). 



4 

4 

600 

3 

134 

(57*25 

50 

35 

3 

15 

18 

2 

5 

3 

3 

68 

1(M 



2050 (2) and 50S7 {2)_ 
6217(4) 



Riiad 
No. 



COONTV 



166,504 

& 123 

2 

15 

352 

IV2 

IH 

3 

J37 

110 ft 

2H4 

$6 & 2 

80 

55 

90& 

179 

62 & 

205 

23 

IU6 

17 

StKl 

23 

134 

68 A 

130 

182 

IS 

134 

3(i3 

2 

39 



Brevard.. 

Brevard , 

Marion., ^ . . 

I5i)vnl and Clay . 

FIhkIc. 

GladeH aiul I lendry. 

Suwannee 

Taylor ., 

Uuval 

Paaco.^ .,. ^ ._ 

DeSoki 

Marion 

Sarasota ^--.. 

VoliiHia. . ^ 

Putnam 

C1ay.__. 

Hendry 

Volusia 

IIulracB 

Columbia . . 

Hernando 

('iadsilen-Lcon.. 

iSanta RoKa and Okalotj^. 

■Sarasota 

Volusia 

Liberty and Gaditden. , , . 

U^m. 

DeSoto , . 

Charlotte, ,,, 

Lake 

Jaokson and llolmeH. . . . . 

Santa Roisa .,,.., 

Hillsborough 

Madison _. ., , 

Polk 

Clay 

Dijiic 

HilJHlHjroueh .. . , 

Volusia ana Flagler 

Baker. . .^. . 

Clav and Duval 

Dade 

Hernando and Citrua,,,, 

Flagler __ . 

nuvni. _. 

Oaeeola , 

Holmei 



C(>NTnA<~r<)R 



SoutheMtem Const. Ctj 

8t»utheH,storn Const, t3o . 

.lanieh 11. OraggH Couitt. Co.. 

H. K, Wolfe Const, Co 

Coggin & Ueermont . 

.Smith Servirr Co., Inc 

R, T. tlorikin 

L. B. Mrlrfon Const. {3o 

Duval I'lngr, & Coiitr. Co 

W. L. Cobb Const. Co 

Rvan Cfinst, Co 

W. I„ Cobb Const. Co.. 

Ctme Bros. Contr. Oj 

J. D. Manlv 

W, L. Cobb Const. Co 

John K, Ballenp?r Const. Co. . 
John K. BallcitRer ConHt. Ci». 
H. K Wolfe Const, Co 



S*>LJthea'^tern Const. Ci», ,. , 

l^b(THba(Oi C^onnt, Co, 

W, L. Cobb Const. Co 

W. L.Cobb Const. Co.... 
Smith Kngr, & Const, Co.. 

Hniilh SiTvirp Co,, Inc 

M anlv Const. Co. ... 

W. L: Cobb Const. Co 



W, h. Cobb Const. Gi, 
Rutherford & Bullard. 
Hubbard Const. Co... 
Booker & Bristol , . . . 



R.B. Tyler Company 

Smith Kngr. & Const. Co. 

Cone Bro.s, Contr. Co 

J. D. Manlv,. 

John K. Ballenger Const, Co., 

R. H. H. Blaokft-ell..,.. 

James If. CniRgs Conat. Co... 

Cone Bros. Contr Co 

Hmijer Const, Co. . . 

Ebersbaeh Const. Co 



C. C. Moore Const, Ok... 
The l'jSoti<^ Gardens, Inc., 

W. L. Cobb Const. Co 

Hooper Const, Co,. , 

T. A. Ijoving & Company. 

La^ston Const. Co, 

R. B. Tyler Company 



Road 
L<^ngtb 

Milt-H 



10.15 
10.25 
8.742 

4,eoi 



6,65 
17.94 
11.999 
8,715 
8.194 



7,653 
11,836 
6.408 
0.368 
7.6 
6.182 



13.631 
0.481 
6,782 



13.144 

1,65 

6,836 

7.384 

6,376 
0,835 
0,446 



12,433 

9,627 
g,700 
13,682 
3.30 



0,662 
0,743 
6,220 
0,288 

11.671 
2.290 

8,1»0 
9.37 



3,603 
2,064 



Bridge 

Length 

Feet 



829,0 



123.0 
225^0 



Amount of 
Contrart 



213.5 



860,9 



125.6 



265.1 

"260^6 



645.7 



S 83 

83 

49 

217 

51 

17 

32 

162 

243 

I3« 

13 

59 

26 

73 

5(t 

12 

m 

6 



,009.13 
,708,01 
,406.1.^ 
,620,44 
,820.50 
,814.80 
,424.40 
,643.14 
,.478.99 

519.13 
,773.40 
,577,05 

212.14 
.299,49 
.248.99 
,214.40 
,988.9(1 
,408,31 



13,310,21 
40,939.70 
98,320.75 
45,436,91 
14,944.(J0 
11,197,58 
134,952,68 
4,249,75 

2,476.96 
4(i.494.23 
21,972.27 

8,301.17 

19,076.82 

7,840.40 

253,629,34 

234,898,52 

5,701.08 

22,965.90 

45,150.18 

57,128.78 

239,830,88 

33,229.73 

144,014.48 
13.178.05 

145,002.72 

145,961,01 
75,904.96 

125,370.35 
19,341.25 



TVFE 



Rework R.B.S.T. 

Rework R.B.S.T. 

Rework R.B.S.T, 

R.B. Bit. Retread 

Ti mber-Steel -Cone rete 

Retreatment 

Retreat men t 

R.B. Bit, Retreaii 

U B, Bit. liiarcad 

R.B.S.T. 

Ti mlje r-Steel-Con crete 

Rework R.B.ST, 

Retreatment 

Rework R.B. Bit. Uetreail 

Rework R.B, Bit, Retread 

S.B.R.M. 

M,B.S.T.,C(»ie,-,Stfel Br^ 

Concrete 

S.C.S.T. 

Conerete 

R.B.8.T. 

Tim ber-Steel-Con crete 

Surface Treatment 

Rework R.B.S.T. 

R.B. Bit. Retread 

Surf are Treatment 

Surface Treatment 
R.B. Bit. Retread 
R.B..S.T. 
Timber-Steel-Conerete 

S.C.S.T. 

Surface Treatment 

R.B.S.T., Conc^teel Br. 

R.B. Bit. Retread 

Retreatment 

Concrete-Steel 

R.B. Bit. Retread 

R,B,8,T. 

R.B.S.T. 

Concrete 

S.B.R.M. 

Beaiitifi cation 

R,B,.S,T, 

R,B..S.T. 

Concrete-Steel 

R.B.S.T., Dual Concrete 

S.C..S.T. 



STATE PROJXCTS (Continued) 



Project No, 


Rood 

No, 


COUNTT 


CftKTKACTOK 


Riia<l 
Length 
Miles 


Bridge 

Length 

Feet 


Amount of 
Contract 


Type 


531.3(3) 


15 




W. L. Cfihl) Const. Co 

JdHji (■]. BtillfnEW Ounst, Co .. 


6,456 
0,47B 
9,948 

0.78S 
5.000 
9.513 
1.685 
0.035 

781 , 744 


""272;6" 
272.6 

"iio^d' 

8,000,8 


155,790,94 
5(1.619.29 
143,474,36 

29.545.R6 
49.74(1.51 
42,097,41 
34,449,24 
()4.409,41 


H.IVS.T. 


6324 and 5,%32 


2 & 25 lyti 


R.U.S.r.,C.mc..J^l«cl Brgg. 
W.H.R.AI.,Tirrl,-Stcel-Conc 


5200 (4) 


1U4 

sa& 1 

m 

26 
15 
3 


Cdllior 

Sinvannee ,. 

Lafayette ._ 

Hf-ni'iry .-- ,_ 

Paitco_. . 

Lw 


Jiihn hi. BftllenKPr Ctmat, 0>, ... .. 


5391 and .'54 IS 


M, J, Carroll Contr, Cti .. 


Brgs, 


502fi (5) 


J, [). -Vlimlv 


R.B.K.T, 


6533(2) 


Smith H^TVil'(^ Oi.^ Int*,.._ .^_. 

W L Cobb Const. Co. 


K,B.R,M, Rcsurfaee 


5439(3) 

5S26 


R,B.S,T, 


C.T. Fplii . 


C<mL',-t^te«l Br,&Conc,'' 






Total— State Projeetfl . . 


Hrit^k Pavement 









17.193,333.91 






Lateral Ditch, Drainina Water (ram Roadside Ditchst. Road No. 29 Nea> KbrinHsviJe. 



STATE ROAD DEPARTMENT 

Unit PricM Of Iteini Let to Cantiact — RoBdwa; Itenu — 1939 





CONTRACTOR 


o 

•a 
c 

U2 


o 

(So 




OQ 


ut 




Of" 
Eli 
■- S 


S 


-a" 

X 
d 

5 

s 

HO 




1 


■a 


Concrete, Class "A," 
Culverts and Headwalls 
Cu.Yd. 


i 

t 

II 


Pipe 
Culverts 

for 
atructs. 


Pipe Culverts 

for Cross RoaJs 

Lin, Ft, 




1 

3 
§ 


1 
t 

|| 


a 


PROJECT No 




Lin. Ft. 


Corru- 
gated 
Metal 


Con- 
crete 




Co |6o 


Cast 
Iron 


■g 





IS' 


24- 


18* 


34' 


18' 


24' 


5021 






0.38 
0.35 





1.24 


— 


6.24 





0.18 


0.12 


6! 12" 


5.50 32.00 
'25.00 


0.06 







2,00 
3,00 


.... 


S^OO 









.... 


1.60 


F. A. 8. 188-B (1) 

6201 

5141) 

F. A. 2 (2)..- 

F. A. S.174-C(n. 

F A 241-B (1) 


Manly Curiat. Co. . 

Paul H. Smith Const. Co- 
Hooper Const. Co 

Cone Bros. Contr. Cu 

Turner&TrammelConflt.Cfi. 
The Geo. D. Auchter Co.. . 


50.66 

100 00 






1 ?n 
























50.00 0.36 
70 00" 40 




















7,66 


32. (Kl 
29.00 
32.00 


0,06 
0,05 
0.06 






2,50 


3.00 
4.00 














1,16 








2.54 





0.25 


0.14 


6' lis" 






2,50 


3.50 


76.00 




1.26 


1.40 


56. m 


0.39 

0.358 

0.34 

0.39 

0.50 

0.50 

44 


.... 


.... 


0.22 


5,00 




2,00 




F. A. 103-H (1) 

F. A, R. 1,M-B(1) 

F. A. S. 10-A (I) 

F. A. S. 14-A (1) 

F. A. S. 174-B(2). _ 

F. A. ,S. 3-B (1) 


W. L. Ccjiil) Const, Co 

Langston Const. Ctt,. 
L.B.McU'dd Conirt. Cu. . 

R. B. Tyler Co 

Curry&Tumer Const. Co. . 
liMigBton Const. Co 


90.00 
110.00 
100.00 

ioo^oo 

ISO. 00 




1.38 
KOO 


.... 


0.36 
0.24 

6^24 
0.26 


--' 


3.90 

i'.'m 

4.00 


O.IS 

6"25" 
0,145 


0.11 
6' 12' 

0J8" 
0.10 


0.12 

0.109 

6j2 " 
0.11 


6.00 
7!66 


31.00 
30.00 
38.00 


0.055 
0.05 


5.20 




2,60 
3,00 


^'6n 


2.60 
2.00 


.... 






r66 


1,30 

1 ?S 




--, 


8,00 




.... 


150.00 




1.60 




1^40 


— 














-— 






60.00 
125.00 




1.50 
2.00 


1 20 


36 1 


8.00 
5.50 


25.00 


0,056 












1 40 


0.30 


0.S8 














2.00 


















30,00 
25.00 


0.055 
O.OU 






1 














5073-Part2. 

5066 

F. A. S. 2-A(l) 


Duviil KuBr. A Contr. Co. . 
John E.BallengcrConBt.Cfl. 
Smith Engr.A Const. Co.._ 
Duval Enm-, & Contr. Co. . 
N<jonan Const. Co 


lOO.DO 

50.66 

100.00 
300.00 


0.43 

0.43 

0,46 

0.50 

0,49 

0.35 

0.385 

0.40 

0.46 

0.39 


.... 


.... 


.... 


0.26 


3.36 


---- 


0.20 
0,17 

b.li 

OJS' 
0.20 


0.14 
0.11 

6; 12" 

6^12 
0.23 


0.12 
oiiis 

o.iis 

0.118 

6^695" 


7,60 
5.70 

7^66 

7,50 

6!56 
6.00 
5.75 
6.00 
7.00 
6.76 
6.00 
6.00 
6.00 
6.S0 
5.60 
6.00 
8.00 
6.95 
6.90 
8.20 
7.21 

e.oo 




4,60 




2,60 


2.80 


■--- 


76.00 


100.00 


1.00 


1.18 




1^40 
1.60 


.... 


0.36 
0.28 

6.23 
0,33 


2'6S 


2^74 


46.06 

35'66' 
35.00 
32,00 
35,00 
30.00 
32,00 


6;66"" 

6^065" 

007 

0.056 


a^oo 


10.00 
'7:56 
6,60 


2!60 


.... 


2^46 

4!a6 


s'so 

6^25 


i46;66 
96] 66 


86!66 
'96"66 


LIO 
LOS 


-._, 


F.A.S. 183 (2)4 18a-B (1). 

F. A. 34-B (!).._ 

F.A.S. 178-A(2)&17H-B(2). 

5295 

5109 

F. A. S. l(il-C (1) 

FAGM 103-G (1) 

Group 2, Rd. 4, Brevard.. 


y.m 


Clearv BroB, Const. Co 

Belcher Oil Co 


100,00 

76.00 

100.00 

165.00 


.... 


Belcher Oil Co 


--^- 


i^ao 


.... 





3"66 


6^26 

0.14 


o.ii' 

0.10 
0.11 
0.11 
0.12 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.11 
0.10 
0.12 
0.12 






















R. T. Gordon . . 






.... 


.... 


2.60 


-" 


76.00 




1.15 


1.50 








































.. ... 












0.3S 


1.30 












0.17 


















.. . . 








Group 2, Rd. 54, OkalixiBa 
Group 2, Rd. 52, Jai'kson. . 
Group 3, Rd. 4, Volusia. __ 
Group 2, Rd. 4, BrcvanI . . 
Orou[) 2, Rd. 2, De Soto. _ . 
Group 2,Rd. 1-A, Escambia 
Group 2, Rd. 20. Jackson. . 
Group 2, Rii, 4 Voluaia. . . 

Group 2, Rd. 4, Nassau 

Groii!) 2, Rd. 25, Hendry. . 
Group 2, Rd, 14, Gilchriat _ 
Group 2, Rd. 73, Piticlia.H,_ 
Group 2, Rd. 1(>4, Collier.. 
Group 2, Rd. 4, Brevard. _ 


C C MrMin* r^^inat On 




































































































0.14 
0.14 


























M C CtuififAl 






" 




































W (. CoKh Const Co 
















































" 














































""' 


"" 




















































0.14 
0.14 
































^ 














































' 




















































































' " 
























































0.13 
0.11 


























M, J. Carroll Contr. Co.._. 









— 


— 











0.14 






— 




.... 


.... 





...- 






.... 


.... 







Unit Prices of Itcnu Let to Contrac 


— Roadwajr Items — 


1939 (Continued) 
























COXTRACTOR 


1 

o 

■n 

us 


c 

i 

Sf 3 


■d 


■0 
>• 

si 
11 
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JaniCH II. CraggB Const, D). 
W, L. Cobb Const, O). 
M.J. Carroll Contr. Co. . . 

Hoojicr Const. Co 

W. L. Cohh Const. Co 

Ebersbach Const. Co 

R. B. Tyler Company 

L»ng8lon Const. Co 

M. J. Carroll Contr. Co. . . 
John E, Ballenger Const. 




■ 








1 ¥1 


5025(2) 


0.70 
0.66 






2.00 


3.00 


140.00 


100.00 


1.00 




5313(2)4 5017(2) 












5.25 25.00 












5301 A 5418 _.. 






















.... 


2*00 
3.00 


.... 


110.00 
120.00 


100.00 
100.00 


1.60 
1,00 




5141K4) 


0,S5 
0,85 
b 
0.60 












0.13 
0.18 

0,20 
0.14 

0,16 


0.10 
O.Il 

0.16 
0.12 


5.00 
5.26 

G.eo 

5.00 

6.00 


30.00 
30.00 

30.00 
30.00 

30.00 
28.00 

30.00 

35.00 


0,06 

0.06 
0,047 

0.O6 


3.60 




.... 


t 10 


5313(3) _.. 














F.A. 41-A(4} 








2.11 


2.77 




5217(4)_ 




0.60 






7.40 


3.eo 

1.76 
2.00 


4.20 

2.10 


2.70 

3.00 
1.96 


3.40 

4.00 

3.00 


120.00 

160.00 
160.00 

100.00 


110.00 
90.00 


1.00 

1.10 

1.00 

1.40 




2050(2) 4 5087(2) 

F.A. 117-B(1) 


O.flS 




0.50 


2.58 
2.44 


3,50 
3.25 

3.50 


i 25 


6200(4) 


I.OS 

o.og 


-— 


.... 


0.13 


0,1s 
0.15 


0,10 
0.08 


0.0876 
6^083" 


5.50 

5,00 


.... 








1 32 


5324*5332 


John E. Ballanger Ccmst. 
Co. 






1 30 


5026(5) 


J. D. Manly 












5533(2)__ 


Smith Service Co., Inc 

W. L. Cobb Const. Co 

C.T. Felix 


50.00 
60.00 
100.00 


0.20 
0.36 

o.ao 






0.06 


























"" 


* 


5439^3) _ 


0.88 










0.19 


0.13 


5.95 


33.00 


O.OOS 






3.00 




... 












5326 


---- 


,.,. 


.... 


.... 


4.00 


.--. 

















1.26 


1.40 



■-Premixed — for medmn strip. 
ii^Miami Ruck B&ue. 



Unit Frlcei of Items Let to Contract — Bridge Items — 1939 





CONTRACTOR 


Concrete, Cubic Yard 


"3 


Steel, 
Lh, 


P 


structural 
Timber 


Piling, Lineal Foot 


1 

a 

la 












1^ 


1^ 


Pre- 
cast 
Con- 
crete 


Steel 

H- 

Section 


PROJECJT No. 


Substrueture 


Siiper- 
Striicture 


c 

c 
1 


1 




Is 

h 


Pi 

OJ 

a 





A 


AA 


Seal 


A 








AAi^^ 


14' 


18' 


S'st 
3Slb, 


10* at 
42 1b, 


6201 


Paul H. Smith Const. Go 

Htjoper Confjt. C<j. , . - - 


34.TO! 






37.00 




3,60 


0.066 


0,076 


0,30 


160,00 
190,00 

t7o!66 

i52!6o 












2.30 








sue 


















16.00 
16.00 




F.A, 2(2) 

5184 and 5205 

F.A.S. 3-B(l) 

F.A. 241-B(1) 

FA, in3-II(l) 


Cone BroB. Coiitr. Co 

J. D. Manly 

Langaton Const. Co. 

The Geo. D. Auehter Co 

W. L. CobbConKt. Co.... 

R. T. Gordon 


33.00 
36.00 

34.00 
40.00 

32;66 

34.00 
36.00 
33.00 






33.00 
35.00 
34.00 
30.00 
31,00 
32.00 
34.00 
31.00 
33.00 
27.00 




3.60 
3.00 
2.90 
3,00 
2.60 
3.50 
3.50 
2,60 
4,00 
3.0O 

2!50 
2.60 
4.00 
3,00 
2.60 
1.00 


O.fWi 

0.06 

0.065 

0.05 

0.065 

0.055 

0.05 

0.06 

0.05 

0.06 

6^04" 

0.06 

0,06 

0,06 

0.046 

0,06 


0,06 

0,065 

0.05 

0,06 

0,06 

o.oo' 






i^eo 

i'69 


.... 


— 


5,76 


'2^56 


'2^26 
3,00 


.-. 


F.A.G.M. 103-<J(1) 




i'25 


5.00 










F.A. 194-fc:(1) 

F.A, 96-F(l) 


Ebersbach Const. Co 

S. J. Groves A Sons Co._ 

Ryan Ccineat. Co 


ISO 


20S0 












4,eo 










1 00 


6028 

F. A. Foifat 14-A(l) 


J, D. Manly. 

Faulk & Coleman .. 






0.06 

oiois 

0,07 
0,0S 
0.065 
0.05 


. . . . 


r».oo 

150,00 
130,00 
150,00 


100.00 


1,20 
1,40 
1.10 
1.60 


.... 


.... 






12.00 




S123 


C, C, Moore Con«t. Co 

Manly CooHt. Co , ... 

Shell Produi*™ Co 

John H. Uulleni^er Const. Co 


2B.0O 


33!6d 




33.00 
34.00 

26,00 
26.00 


■si.m 


0.70 














F.A. 103-J{1) 





— ■ 










F.A, 248-A(l) Parts 





S284_ 


150,00 

iso^oa 




2.00 
1.16 

















F, A. !75-G (I)-. 


John K. Balletiger Const. Co... 
Leo T. Barber . 


30.00 






.... 


:::: 









IS.OO 




6145 


0.056 








Unit Prices of Items Let to Contract — Brid^ lUms — IMO 



6282 

6333 

6067, Sect. 2.. , 

5286 

F. A. S. 7-B(l) 

F. A. 131-B (1) Contr. A 
F. A. 131-B <1) Contr. B 

F, A. 242-C (1) 

F. A. 248-A (1) Part 11.- 

634B , 

6212- 

6341 (2) 

F, A, S. 65-A (1) 

F, A, G, H, 1 (2) ., 

F, A, 77(3) 

5066(2).- 

6O02 , 

F. A. G. H. 131-C {l)-_. 



Ryan Construction Co 

J, D, Manly 

Ebersbath CotiBt. Co. 

Cnggin & Decmiont_-,_- 

Suwannee Const. Co 

W, L, Cobb Const, Co,-.. 
W. L. Col}!) Const. Co, . . . 

Coiie BroH, Contr. Co 

Mt, Vernon Bridge Co 

Cone Bme, Contr. Co 

B, M, Wall 

Cleary Bros, Const. Co.. . 



T. A. Loving & Qimpany 

Boozer & Bristol 

Coggin and Dcermont-. 

John V,, Ballenger Const. Co. _ 

Cleary Bros. Ckinst. Co 

W. L. Cobb Const. Co 



34.00 

23'86 
23.00 
29.00 



28.25 



30.00 
40. DO 



22.00 



30.00 



30.00 



:ii.oo 



30.00 



20.00 



29.76 
3«.00 



36.00 



26.002.00 
50 
00 
50 
00 
85 
76 
00 
00 
76 

31. oof 3.00 

60 



22.00 
27.00 
32,00 
32.00 
20.26 
19,90 
30.00 



. 120.00 



) 0.047 
10.046 
,05 
,06 
.055 
,04 
.04 



26.50. 



2S.00 
40,00 
:£2,00 



23,00 



25.60 



29,00 



0.06 
0.045 
0.044 
06 iO.06 
0.O6 |0.O84 



0.048 
0.045 
0.05 



0.045 
0,06 
0.05 
( 

0,06\ 
0,06 
0.04 
0,042 



0.(M5 
0.O65 
0.07 

0.076 
0.07 



5010,042 



0,054 



0.05 0.056 



DLHU 



0.25 
0,27 



130.00 
150.00 
160.00 
160.00 



140,00 
150,00 
124 .00 



0.30 
0,3S 140.00 



0.28 



tso.oo 

134.00 



00.00 



1,10 
1,40 



1.60 



1,00 
1.60 
0.98 



1.66 
1.10 



1.000,46 



0,50 



4.00 



2.40 



2,60 
4.18 



2.81 



2.00 

2^66 



6.00 



10.00 

9.50 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
Unit Prices of Items Let to Contract — Bridge Items — 1940 (Continued) 





CX)NTRACTOR 


Concrete, Cubic Yard 


1 

i! 

lei 

0- 


Ste«l, 
Lb. 




Structural 
Timber 


PilJDE, Lineal Foot 


9 

a. 

1 

E 

■V',f 

Id 


f 












o.S 


Pre- 
cast 
Con- 
crete 


Ktpcl 

H- 

Seetion 


a. 


PROJECT Xo. 


Sulwtrtlrture - Structure 

i 1 




7. 




Is 

IS 


1 




.\ ,\A 


1 
Seal 1 A AA 


■£■■= "u; 


IB' 


18" 


12'ttt'lO'at 
63 11>. 42 lb. 


II 


W. P. G. H. 251-A (!)..._ 


Curn' A Ttlrticr CiiiiKt. Cii, . 

C. C, Mdore Cimst. Oi 

Jtihn K. liaLJU'iiKi^r CotiHt. Co.,, 

CiiKKili A DciTimmt 

Duval En^^r. A (^intr. Cn.-.-. . 

Ryan ConHl. Co ^ 

Faulk & Colcnian 

Ji^hn K. Ballcn^t^r Const. Ci>. 

W. L Gibh Ciiiwt. Cij 

Cntw Rrcis. Contr. Co, 

BfWNi!cr Jfe Eiristcl 

R. li. il. Blackwell 

M. .1. Otm>il Omtr. O) 

J<>Imi K. RullriiKPr Const JCn... . 
John K. ]iiil\p.as,er Const. Ci>, . . 


31 .(H) 
35.00 

2k;6o 

44.00 

aa.tio 

3~L06 
28.00 


. ., 34.O0I.. ..is. 00 


0.05 

0.05 

0.05 

0.04,') 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

O.U92S 

0.05 


0.055 
0.055 














a.oo 










r, A. H. 2-C (1) 


36~6o 

30.00 
32.00 


10.00 25.00... 2.00 

.132.00.. 2.20 

126.00.. 2.00 

1 I35 003.25 

25 00' a m 




i'20'o6 
140.00 




i'fio 

1.15 


0.70 







1,86 






5110 

S14B(2) 

5085(2) 


0.053 
0,05 . . 


10.00 
10.00 


.... 


51113 (2).. .- 


O.OM 

0.055 

0,05 

0.053 

0,05 

0.0541 

0.15 




130.00 
150.0!) 

130.00 

ioo^oo 





1 2.'i 














F. A. S, :JH-A (1) 

3002 

6*29 _.__ 

6289- __ 


'27.00 

,28.00 . . 

2S.0Oj2O.40 

;2rt on 


2.20 

2.50 
1.65 
2.1X) 
2.50 
2.00 
2.50 
2. 1 .'■> 
2.10 

•f KO 


1 . 50 






.... 




^.31 


12. so 





6333(2) 


m'bo 


28.00! 

30.001 

30-OOi 

28.00i 

28.00; 

130.00 


.... 


.-. 





SS07- 




F, A. Il7-n(l)._ 

S2O0 (4) 

5324 i 5:J33 

F. A. S. 6S-B (1) Part 2.. 


0.0.17 .1 

>.(>.■> n.oi; ' 186.00' 

(i.ni;, (i.oii !.. . IMO.OO 
O.O.irid l),52 31 1 140 00 


95166 


I4.50 

1.80.-..,.-.. 

0.9fl|4.10 

1 30:0 Hfit 


i. Kn 






... 


5320 


CT.'Felix 




30.00: 


. ..lifJ.OO .. 


O.IB ,(l.nS4 0.. "561170. 00 


: i:6(i':™'::::[::r: 


::::::::::!;:::: 




fr-Qmntflrwi^iKLt^. 
li-8 inches at 3fj lbs. 










































Soft, Sandy Shaulden and Eroded Ditches (see below) 




After Shoulder Stabilization and Roadilde improvemtnt. Road No. 4 South of Stuart. 

[ill 



STATE ROAD DCPARTMUTT OF FLORIDA 
GEMKRAL ACCOTINTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS 193S AND 1940 SHOWN tTHDER THEIR RESFECTIVX HEADINGS) 

FIRST DIVISION 



ROAD 


PfLOJIiCT IJUMBER 


COUMTY 


LENGTH 


TYPE 


Cast lur 1959 


Coir Edi 1940 


Peiceni 
Complete 


Cott ED DeE< 

Dec. )]. i9*0 


FUNDS 


No 


OH 


Ut* 


FedtrEl 


C&ioty 


Siue 




va ... 


>114 


ChirloKC 

Ch«rlDErc 

ChArlotie 

Charlurr? 

CbartDttc.- , ' 

CharloKr 


IS. 14 

465 Fr. 

.46 

4.K1 Fl 

1.17 
.41 

i.sn 

441 Fr- 

9.9) 
IMF.. 

1.40 

149 Ft 

.46 

I1.4S 
664 Fc. 

9.01 
170 Fr. 


Mirl 

Titnbct Bti^je -. 

R B. S T. - 

Sf{£l ind Concrete Bridftc.. 

R. B.S. T... ... 

Sheet A»ph4ll ...... 

>. B.S. r. .... 

TiEnbtr-StKl-Cune.firidiet- 

K. B.S. t 

Titnber E^ridge 

». B S. T 

5ttti anii Ctiactetr Bridcc-. 

R B.S. T 

R. B. S. T. Approuhet 

l.Ccnerete Steel Bridgn..... 

S.nd Bit Rujd Mit.. 1 

Tlmhtr Bf.di, J 






ItXl 

ion 

100 

100 

100 

100 
100 
44 
IQO 

100 


$ 10S,1$].» 

ii»,igo.n 

5*7.1H^.51 

179. 90^.44 

10,?70-97 
16.394.44 

«I,7I0,I9 

l)fi.6)4.Q3 
13483 


* 

451,965-79 
i7M2.U 

47, 587. W 


S - 

1,643-70 


f t05p55J.53 

5*1 1 910. 79 




19.78 














Jfri-A 


1184. 


149. 70). BO 


115.)B9.e9 


llt647.43 

io,5n-)> 

7.B59.M 


518,409.14 




564-C 






171,066.20 








40-96 
110.01 

46.41 


il,il6S.47 
61,590.16 


1G,A06.)4 






989 

W9-B 

ilM 


SJW 

SJ61- - 

$000. .... 
KM?,. 


















Chiflofte ., . \ 






116*6)4.04 




































COUNTf 


( Koid Milt, 


il.H 


1 -.......- 


1 149.915.01 


t 100,1146.11 




S l.Sl>.7«5.I6 


1 579.012-91 


f 51.H5.70 






















4 




Df Soro ( 


91 Ft. 

4-01 

0.49 
426 Fe. 

IS. 7) 
J« Fr. 

4,65 
5) Fl 

1.17 

1.99 
117 Fi. 

7.92 
106 F. 

0.6) 


Concrete. . .... 1 


f 


» 


IflO 
100 

100 

100 

100 
100 
100 
lOO 

100 
100 
100 

100 

{ r.] 

100 
100 

1> 

100 


t 9).07l.«7 

6^,111.96 

SO,OJ0.17 
99. 515. 15 
15,*75.il 

10.37d,M 

7:i967,M 
J4.9M.10 

^B.^vi.9> 

J4.J4J.*5 
15,576.10 
U. 041 4 71 
)pB«7.«5 


t 50.000.00 
Ifl^DOO.OO 

7J.JS5cOO 


( 63.017. U 

46,000.00 


f 1,054.53 




1> 




DicSDm 


Corvercte *tid fc. H. S. T..... - 

R B S T 

Timber Sreel. Corn:. Bridle. 

Mjri * . 

Timbir BtiJje 

R B.S T 

Tiinb«r-Ct]i]£.Brt.CI^^SOnir 

R B S T 

R B. S. T 

Timhet Bridge. 


1,111.9( 




WPGM'117 

iS9 

£16 


*)16. 

)J07 








De Sara 


506. 55 
1.144,90 


411.01 
1,176.47 


19.161.04 


So, L5D1 








13, 473. 11 




«I6 Eir..„ 
646 


Ml* 












Dt Soro-Hir<l«._.,^._ _ 






S3,167.aa 




648- B 








10,176,64 








DtSoro ( 


Ct>ncrctF-Brict et R.B.S.T.- 1 

Tiinbcr.Cuncieie Bi.djici f 

Concieie >nd 11. B. S. T 

R R. Ctuiiinj SijmJ 

R. B S T., 

Ticsbcr Bridff ...... , . 

R B s r 

Timher-Concrete Bridfec 

R B S T 






10kOW,*O 
5.7J7.i> 


44,542.19 

18,500.00 










iiiw'i?" 


iti'ta' 


1,315.6) 




WPGM-llT 


«13 




362 . 19 






«.I) 

179 Fl 
l.ol 

IH Fl 
0.!4 

150 Ft, 
0,76 








1047 

NRSlllA. 

NRS-iaoCn) 

990 


119> 




)4,)4i.« 


1),BI7.B« 






48,814.91 






IS.S50.&5 
11.464.09 




iii.m 




iioi^^.^'^ 




),U1,03 






R. B, S T , 

Fariiif.ri Mar Iter Arcadia. 


i',59i"ii 


11.041.71 
175.44 




































COUNTY 
TOTALS 




41.09 
1,004 


{ 


1 40,6)5.61 


S 19, 766. S6 




f 976,0^. M 


i 17fl,5a7-fi4 


S 1^1,413.14 






\ B.ldg, Fcfi. .............. 










19 


NRS-17JfMj 




Glide, 


0.)6 

75 Ft. 

8.7i 

I.JlOFt 

9.ai 
eu Ft. 

5,M 
0,50 
11.56 

66 L Ft. 

117 Ft. 


Cr.Jeil 

Tintber-Sleel'COTic. Bridfle . 

UridcJ 

Tinibte.Sieei-Cnnc. Bfidic . 

Mlri BueS. T. 

Tinbrr.StBci-CDnc. BTidj[» 

«. B.S. T, 

R B.S.T 

R. B.S. T 1 

Timber BridBc. --- ) 

Steel Bridfei (£. Ik S. Onir). 


$ 


% 


100 
100 

{ iSSl 

loo 

100 
100 


1 UpSS^.M 

158,051.07 

173,607.05 
19,893.41 

41>,W0.7B 
4.02l,ta 


t 5, in. 11 


$..... _. 








Gl.Jti - * 








IDll 

NRH-LOl 


30fi7 


)t.Oll.K 


9>.iia.l4 








A? 


Glldr, 


165.9*4elB 
11.311.01 




6.611-87 








0U4u... 


2,041.91 
1.958.17 


1,181.40 


*T 


604 




GU*.„._ { 


411. 148. 95 


1^7 


&13 










1.061465 



















r^e jndicacete reditu. 



117 


fl*0 . ...... 




GtMdtt-Hnadf* 


5.11 
!1I Fl. 

IS. J) 
11-05 
46) Fi- 


Marl Biic S. T. 






too 

100 


151,179.(1) 
)3,)I1.0) 
1,116.94 

7), 071. 14 
)». )) 

asB-i; 








*7 


*fiO-fl _. 

9» 





Gl.Jt.-Htiidir._ 


TiiiilMt.Srrel-CaBCrTlc Bri^gK 










51,115.0) 
l,8l4-,94 


141 


Gliilii. 

Glulci-Hichluiilp i 

GJidei... 








-. - . , ... 




7B) 




Mirt . ] 






100 






HJ 


Timber B-j-idBc _.-. J 


73,079.14 
511.5) 

agi.39 


M 


IIM 












IM 


DM 




Glidci-KcnJtr-HiihUiuli. .. 


ts. M 


Siu^cj _..... , 
















COUNTY 
TOTA LS. 


( Ruul Milci 

( Btidjc Fur.... 


41. U 
XOl 


) 


f 11,011.40 


i pa. 110. 14 




t 1,311,467.91 


$ 190.))!. 11 


S 4,000.00 


t l,117,lu9.61 








Har^e 


1.01 

0.76 

LSI 

ll-WT 

Hi F[ 

19S Fi 

)0) Fe. 

).07 

6-SO 

l.)7 

300 F[. 

1.44 

6.!4 

m F. 

110 F. 
.1.89 
4.10 
6.« 


Concrtic , 

ft BST 


* 


1 


100 
LOO 
100 

100 
100 
100 
100 

lac 
too 

lOO 
100 
lOD 
100 
100 
100 


t !9,417.B1 
11,014.91 
51.19fi.OI 

)04.)B7.67 
7),)61.0a 
1),69].51 

14),761.)7 

79,471.06 
29.161.1) 
11,649.71 

111,919.07 
34,170 5« 
10,514.41 

I0),)1S.7) 

40.)>0.4) 

941.71 

11,161.90 


( 


1 


t 19,417,11 
12,084.91 
53,398.01 

304,517.47 
55,161.00 
15,69^.)2 

145,761.17 

79,471-0* 
29,161.1) 

9*6.5) 
11),9B9.07 
]4.170,)1 
l,96a-11 
6), 151-75 
+0,3)0,4) 

945.71 
11,161.90 




))1 




Kird«... 




609 




Hlrdtt 














MS . 




HiidtE-Dt Soto. __..! 

Mirdtf-DcSotg...... ... 


B BST,... 

Concrete Btidte. — 

Ti]nb«r-^(«rl'CQncrerc Bridge 












Hl-B 














10)) 




H.rd« 

Hlrdn. 

HwdM _...! 

H**.. _.__ 












1IM< 




R-BST *...:,:.::::: 

RUST. E. AS, Qolj„._ 
B-P-S.T. RfCorutrucdaD..- 












104) 










104)'B..... 












11 


NRS-IU... 




HltjR-. 


Rt-Gridcd 






11,90). 16 




Jl 


f7I-A 




Huitc, 

Huitc. 


GradEd... .,.. 






n 


977-B 




Cojitrtic DridRCi 










43 


NBS-HS-)i 
FAS-IS)-D. 

1111 

IZIB 

1579. 


1040.!.'"^' 

)1U- 

)16). 

))6) 


Huiet. .■ 

M"Jm ... 


Tiiribvr..SerfJ-CaQ£rcrc Hridf^c 
Sandi Bjtuninuui Rutd Mil. 
Grided... 


11,7W.)« 
9)6. )6 

1)1.31 
4,41>.13 


"io.iiaM 


B, 144-29 

41,474.00 




M 


HirdK _ 




!01 


Hlfdcc 












Huicc ., 


Firntri Mirkei, Wiuchur*. 


17). 41 


100 










COL1NTV 
TOTALS 


( Rn.J MiIe> 

\ BriJfE Ffft 


41. )7 
14)5 


1 


J 97,)4».07 


i 10.304.10 




S ],0#4,119.]B 


S 61.913.41 


, 


S 1,011,605,73 


IS 


iO) 

806-A 


5)>) 


Hcn^li; 


9-)B 

177 Ft. 

I0-9S 

J6S Fj 

10-94 

)]l Ft. 

ll-)6 

659 F. 

1.01 

)l!Fl 

0-71 

HFi 

).10 

167 Fl 

5.06 

).» 

0.99 

0.1) 


^ioi Piruntanoui Rdtd Mii 
Tijiibfr'$rf«l-0>nCrcC? Br... 

R.bST , 

TimKcr Pfidso 

B BST 

TimlK/ DridKi 

R.B.S.T, .,....,-... 


s 


I 7). 11 


100 

100 

100 

100 
100 
100 

loo 

J ) 

100 1 


* 104,B6).37 

IW, 8(9-47 

151, 0)1. S6 

)0).176.71 
19,111.09 
5,149-12 

15.61). 1* 

79 .90S. 10 

771. B6 
12.)78.I5 
4,746.91 
4,5)1.14 


1 


t,- - 


S 104,861.17 

1)0.6)9,47 

1U,011,» 

101,171.71 
29,811.09 

1.1*4. 11 

2,452.99 

79,908.10 

772.66 

12. 371. 1) 

4,746.92 

60.11 


» 


Hendrr 

H'ndrr 

Hcndrt 

HcndrrCbdci 


1) 


XK-C 








2S 


«11*.D. 













47 


9M 




Mar! BitrST 

Timhci-£i»!-CniicrcTt Briiig 
^^nd Pitumjunui Rokd Mix 






.... ,t. 




t7 


9W-B . 
NRBlll... 




Hrnirr-lilidti- 






IM 


M"J'f - 

Hjndij 

Hcodri-HriUuidMilifci.. . 
Bnrirj 






I1,!70.JT 




IM 

IM 


itni. . . 
ISlo. .... 


iOOl.. 


Mjrl Ati-^ T .. 

TimbcT-SiccE-CDiicrctr Bf... 
M4f| fl*«S.T. 


i.iai.)) 


8.1)5.01 


179 


111). ... 




MiH W S.T._.. 

M*rl BileS.T. 






too 
loo 
ino 






179 


llD'tlE... 




Hmdr, 

Head.. 






JW 




3049- 




4,471.13 


















roUNT* 
TOTALS 


( Kn.d Milo _.. 

\ Hridjt* Fffi 


S7-L) 
1761 


1 


( 1,IM.)) 


t 9.11SB1 




f 1,174,746-1) 


$ 1),170.)7 


1 4,471.13 


S 1.1)7,1134-81 


1 

i 
i 
1 


90)-A 

wi>t;M-i94e 

194-F- 

46) 

flTfl 

H5C. 

7W-A , ... 
7M-C. . 
W6 


4056 

ill4 

34D7.. ..... 

144)6. . 

1141. 

5)1) - 

5447 


H;iiiindo-.Suniic> . . 

Htindndo. ... 1 
Hcriuodu 

Hcrnindu-C.E.ui 

Hmiindii.. 


1! ou 
o-ln 
150 Fi 
9.)1 
1.14 
6,73 
1.46 
11.93 
6.7S 
Ift.Sfr 
6-51 
516 F[. 


SMrvef. 

B B S T -. 

CoKitif Ovrrpdw-. 

Ctmcnr Caaarttt I'a^cfnenf 

H- B. S T... .- 

« B S T 

R- ». S- T 

g-B ST— 

S- B S T 

SurvcT. 

». B S. T...- 

Ttmbcr-SrcrhC^uicTcrB Bridj^e 
Surwejr.. _ 


( 

.1) 

5.547.S7 


t 

Mt.12 

44}, 740 -80 
11,194-49 
75,111. Bl 

l,B)l.ii 
9,179.11 


loo 
91 
100 
100 

loo 
1 

6 

' IDfl" 
100 


1 476.51 

54,]7B,91 
Ml, 6! J. IT 

SO,116-f.7 
)li.lOo.l5 

)B, 106.91 
1)1, I94.ro 

10.S66-1) 

341-31 

277,57».15 

21.101.30 
967.91 


5 

44,387.5) 
200,490.41 


J - 

19, 199 W 


J 478.51 

11,791.40 
521,2)1,73 

10,258.67 
11). 1011. 15 


1> 


Htrrtjndo. . .. 

Htrnjndij 






li 






111,194.10 
50.866. 3) 

341. )B 
6),011.14 
1), 201. 10 

967.91 


IS 


Ktrn»fldn 






IJ 


Hfin.tijL. 

Hernindu-PjiLO^Snintrr. .. . . 

Htrnandn-^umrtr 

Hcrjiindo -.,... 






!] 


NIIS-107..- 




111, 167.41 




1) 


iTiH 




SI 




ija 


W7.9i 












COUNTT 
TOTALS 


1 Kuid Mjk» 


46.07 
676 Ft. 


1 . 


f 111,4^.66 


j )41,6g0-ll 




) 1,716, 391-91 


» 417. 441.41 


f 89,199.09 






1 Bridjt Fttl ... 


1 1,1)9.043.48 






A 


F.M.S-)!.] 
SUM 14* . 

WPGM-JIB 
561 

SsI-1.. . 


411) 

yxi 

•4014 


Hij(hljjidj 

Hijfhljndi . 

Ml«lil4nJ> 

HifMandi 


1.0) 


Sm>tv . - 

R R. (.To^iinj; Sijtnil C.^^rhrinit 
Sutvtrv and PUni 
K R Cir'u'i SiioalCAfsn flk 
R. B.S. 1^.- 


J- -- 


I 17! .00 




1 171.4111 

2.)71.4[) 

911.11 

1,160.11 

4.849.)0 

216,491 .01 


J 

2,114.31 


1 - 


1 771.00 
161 -Dl 


i 


100 


a 


} 1^148.49 


99). 51 
1M.50 




100 
IDO 

100 


J.W.JS 




))-47 

4,869.50 

118,491.01 


B 


Hljliljod! .. 


O.B) 
5.1) 

101 Ft. 




n 




R B S T 1 

Timhir JriJic _-. 





















tyfe indicim cftdin. 



STATE ROAD DEFAKTM£NT OF FLORIDA 
GENERAL ACCOIJNTIMG DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31. 1&40 

(COST FOR YEARS 19:i» AND 194€ SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

FIRST DIVISION — Continued 



PROJECT NtiMBER 






610 .... 



ft^5 - 
7BJ... 



COIJKTV 

TOTA Li^ 



({j^hljnd^ 

Hi||hJaiti3k.... 



Hij(^Un<]k . 
HifbUnJt-l 



Hl^hEinds 

Hi gh/ind 'b'lj tddcK . 
Hiffhldnds Gtjdtv Hcodrv , 
Hi|t|hl>tiijt ;.. 






l.7y 

L77&fi 

11.11 

*19 Pi. 

S-HO 

114 Pf, 

4. Lid 

KJ.tiiJ 
lifi Ft 

Ifi.LKI 
4,W 



Well 
5)87 



^hciCr Aiphiii 

h U. S. T (E. kS. OnJyX 
Sttell Uiit CC. &S^ Onlj') ... 

Tj tnhrr'SrEcl Bf idgr, , 

B B-S T-. 

B B.5 T.,.. \ 

Ttmbcr BrtJj{e. J 

H . h. S T . . . \ 

Titnhfr Hridj;c ..rj 

J^iJirvcrv, .., 

Ctrsdti. . - , . 

K ft S t' .V I 

Tpwhfr hcidj^c ... I 

Mjirl 

SllpTF)f . 

<:tfidcd— CnuDiy Wf A Pm}^ 



1|17S.M 



f Wfllfi.W 



Percpii 
Cample Tf 



ion 

KM] 



100 
1(00 



)00 



Cost ID Date 
D». i\. ig-io 



n. 417. 11 
Hfr,>6^.11 
2^^.4SB,V3 

^[)B,«B1.J7 

4.929,71 

]U,9l3^4ft 

4.^14.40 

417,l]5.37 

4.664.64 

799,00 

17. [M9.^ 



i ;.9i>5.51MJ 



COUDI]' 



74E,A9&.AO 
Hh^I.IM 
11,417.12 
fl«,lft»-12 

1H.49S.10 

1(]B.ABM7 
l4HK«ift.l7 

i.n&.n 

lb6.V2].4S 

1.141.4a 

417. Ml. 17 

4.A44.64 

79B.OI) 

17,0+9.16 



« 1,B»4, 660^41 



l9'Kf C)|v 



61 

76-^ 

NFLH'76-Bl 
WP<iH'76B 

7W: 



H]ll»iHtirau^li. 
)-M|E%huroujfJt. 



IIW. . 
4003.. 



76-D.. .. 

NRM 7fi-E 
WPMH-7e-F 
WPMM-76-a 

WPGH-7ft-H 

NlM99^:fi5^ 



191.. 
Mi,, 
1165- 



WPGH-64-C'l 
WKJH-tri-C-I 



S6-A.. 



9fi-lf 

WPGM-iiyA 
7H>t>... 



1016. 
1110.. 
4(11 B,. 



l«S-. 



I'l<lliihur4>uj^}i , , 

H]llsb4iiroujil|rP«icti, . 

Hillihuruujh, . 

HllEitwrDujiJi 

HJl{|i^iirn»j^li _, 



Hj I Nbof <i i3j( h . 

HJie»h4irciuj;li. 
Hjl^tiiimuj^h. 

HllMMIrul4|(Ji. 

|-|iilJi^urDJj;li_ 
H4lJiht»ruuj)i. 
HilJ^bL>r[»iigli.. 
HiNiburciii^ii, . 

HiJl»bhPTOugh.. 

HtJIii'barotigh. . 

H iJ hhorou |{ b . . 

Hillihurniagh.. 

Hi]lft)i:ir[tu||h. . 
HiiJhKQrDu^h.. 
HJJUborDugh.. 

Htn»b&n:>tigh. 

Hilltb«rDUf[h. . 
Hi\hiKir<iaf.b-. 
Hillit)«ruuj|N.. 

HiHiborOHff).. 
Hi\hkntt,\ifi\t.. 
miiikoioagit, . 



lie I >. 

112 Fi. 

<1.11 

421 It. 

10.02 

O.li 



1.36 

0.31 

3tB Ft. 

62 Fe, 

11. b4 

0.11 
0.4B 

200 Ft. 
4.10 
3.A0 
3.9» 
II. PI 

IM Fi. 

172 f I. 
0,60 

90 Fr. 

9.24 
145 Fi. 

0.11 
JftS Fr 

O.OI 

lr*7 

^.94 

76 Ft. 

1.44 

ISBFi. 

0.11 

0,93 
O.So 
4.10 



CuntTCEt DijJji' 

[."Ht^cre Hn^jjtc {Re-t-on- J. 
OtnirTlf 

."^iftl-tliiiiLteEe Ui-iJjf 

CJiTicrecc jnd A^phjli Hluck. 

C!uiit re tc 

R.H.Criiffii-ig Sigifd) CBruiflj) 

C<>ni:rfl[t ., . 

Cuncrere _ 

f!onf rcle OvErplis. . 
Cnitntrete BfjJue , 
CupicrrEf inJ Hfick... 

CoracrcEC 

C,«ntrtcc...-. . . , .. 

CofltreEf 

Cantteit brBd» 



L. 734 .96 
' BJfl'Jl 



Ccncrc{r(llt-C<m.). 
CoiKrcif CR*-Cor.;. 

R. fl. S. T..„ 

Cuncrctf Undjic..... 

CiinCrcif PrlJi?.. .... 

DtKic uibSiuH Buit-- 

Cancrctt. 

Contrctc BridjE. ...... 

Cnncrctc ... ......... 

Cnncrcfc Bti4gt...... 

Cancffce 

Cnncrcct Bnd^ 

SuTTey _......, 

CtHKreCe ^,. 

CliflCrtEf . 

Coatttif DridjiK,-,*^. 

CancfCEt 

SrEcl-CancrEtc E^ridjc 
Concrcfr Pdvcdj^hi . 
R.R.CroM'fl^if. Ct'lAniCitf/ 
CooetflCt..,-. 
Aiphik BLdcIe 
Survey 



too 

)C0 
100 

im 

100 



JOCI 
lOQ 
100 

IW 
100 
100 



1(» 

ioo' 

100 



13S.4U.B] 
)0,447.9> 
1,164.71 



1W.I3 

l!l,A4l.9l 

231 .OD 



100 
100 



fil,4l7.7l 
92,778,60 

140.073.11 

99. 401. 41 

1*711,911 

1274041.41 

19.91fr'9l 

74,911.40 

nnr«B].4i 

6,610.16 

]110,S64.S6 
191.180.90 

ii9,r!>Bi.Qi 

214,ft96.3J 

179.9W.07 
66,007.01 
61,144,14 

19 J. 214. I 9 

176,2*1.79 

104,433.66 

120.21 

LlS,ESaS.ll 

40S,1W.B1 

191,043.21 

59,291.94 
5r3S<j.&7 

4iH 377.97 

iaffrii.7A 

1^146.13 



49, 949. it 
1), lift. 90 



^1.929, 22 

114,01641 
19. fill. 61 
3,507.94 
11,321,00 

11,841.07 

71h!O4.0« 

121.289.00 

6,1)6.00 

90,171.31 
174,190.46 
120,017.96 

76.116.00 



106.761.71 
1I1,»9.M 
96,260.90 



99,091.00 

111h79«.77 

117,971.00 
38,01 1.&7 
S. 441. 41 



11,468.51 
19,071.70 

Bfl,l'3.91 

l9B,247.fr9 

«.17J.B2 

144,02 

9t,720.4l 

14.013.94 

1.647.H 

9.194.41 

474.16 

10,69).)! 
114,090.44 

17«, 340,11 

179,999.07 
&6,007.0l 
63,544.34 

19^460.46 

3«3i6l4.l5 

A,151.S£ 

110.11 

J9tJn.31 

171. 7 W ,03 

173*071. 13 
41,280,17 
141,21 
43,177.97 
18,611 .7S 
2,149.11 



type in^Kdiei cre^lil*. 



17 
17 
U 



3] 



7* 



3U 
5tr«E 

£((PEE 



.FAS-J7a-. J 
FAS-JTB'B-. 

311 ,. 

314 i.. 









HlJEi^rLtijjth. 

Hj ] libDraujt h -PIdeIIii 
H]|]ilKiT4j>jjth. 






im-A,. 



$ire<[ 



ion. . - 

lOX-ft , 
lOII-C 
f AGS 67 



FAtiMxivA 
FAGM-UO-B 



1345_ 



5)67, 

■H0«. 
1041 . 






HilJibtDrougli..- 
HilJiharoufifa.. 
HiiUborajgh.. 

HiMrhoiougit- . 
HtfUbni'Hiiujtlk... 



KiJlthurouffh. ...... 

HiJUbnEuu||i),. ,.-,,. 

KtJIsborau^h, ,. 

HJNibaruuf(h . . 

HvJIttwrnuflh . .... 

HiJUtxiruu^h. ..... 

MJJIibaruujjh, 

H 1 1 hilar Eiuj^ h 

H rJ liborttug h . - 1^ . 

Hi IJibllttFUJtl*. .-.-.-. 

Hilhbw0uj{h. 



4.90 
0.7* 
Sf7F(. 
1.07 
O.OA 
D.4S 

7.8* 

9.71 

ISfS Fi. 

27.00 
51!) Ft. 
W7 Ft. 

0.70 

o.sv 

43Jf[. 
I-S4 

*,40 

0,57 
6,50 



1.00 

0.30 



Surrey.-. -„..- ., 

SurT<7^^.,.., ^, 

Ciincrcic 4a4 HrKk ... 

CdQCretr Bridgca. 

k. B, 5. T , 

n. a. s. T...._. 

Cnntrclc OTtrpau 

fliklt jTnaR.Bsif.CEfcSOiilj) 

R fl. i. T.,.. .1 

Cancrc:rt.!9>[HJ.Dftdj|i:i (_!') . j 

Atjitislt fllotl l 

Timl^r-rMncrct? HriJ)ii4..- J 
CuDctdrStccJ l^ritllc . .1 
h. U. S. T. .^ppruicbci. .^ I 

R. b. S. T 

(Jr»dcd ,...l 

Timbcr^^tEcl'CaiM:. Bfidie. } 
R. fl. S- T. ., .. 

ft. fl S T 

Ti m bcr-^rccl-Cdinc. Bridcfir 
ft B. S, T BricL tPiri)7„_ 

Eiurv«jr and PUni 

SiifV(|ir :inij Pliitj;. ... 
^^Jlil]np| SijiniJi in T^t^i^^. . 

FJuvliina ^tgniiJfc in Pij^i Ciiy 
-Stir ve f t W P ^ Pf"! ■ k" Tinifm ; 

Sjf¥«)f. ., , .. , 

l-dfioieti M^rkcc t^JufjE Citif... 



46). 1) 
«.24«.S« 



17»l&1.45 
l.)7fi-76 



iJff.lt 



4.468,94 
1,714. J J 



1.014,07 

V16.04 
1,074,4^ 

in 94 



7.a9A.ti7 
4, $16, 21 



161. )[1 
18.74 



57,CV4ftr9fi 



141.47 

7<1}1.16 

«7,J4 

IB. 25 



too 

7fi 



1.651.11 
«,!)]. I) 
9l.iiX)ft.S6 

IrftCfT.lO 

3«.04>.71 
3n2,6) 

60,447.00 

I10.1V9.97 

157,954,15 
13,741,59 

J£>h10J.17 
J7i597.5a 

4tic^,agi,iL 
5i,oe6ri] 

3,5M.HO 
HI. 47 

605 r5« 
1,116,51 

J8I.I9 

I4O6I.JB 

56.71 

S,m.49 

4i707^9{l 



85 ,477, 91 
779.41 



14t7il.75 
19.05&.B> 



4,177.17 



1,6^1.11 
6.151.15 
1 , 501 . 31 

59. 98.^.11 
aiB,89 

5.515.71 

501.65 

1,411h1» 

60,447.00 

1294 299-97 

117,954.15 
19.741,59 

5.42li.44 

B. 558. 75 

4AB.S91.1] 

51,0U.ll 

l.iM.iO 

142,47 

9^545.15 

«)5.)B 

25^.15 

181-19 

r, 06 J. 56 

je.75 

8.125.49 

4,787.^30 



COUNTY 
TOTAL.'i 



/ Rdjd Milt*.. 
I Ilrpdge Tttt- 



117.51 
J. 155 



t 1,754,271,54 



f l,511i067.1D 



% 5,411,lUd.J4 



5 

a? 

IS 

35 

35 

37 

17 
Hi 
1«5 
185 



6)1. 
651 

5fl9 
)Btf.,\ 

769 

WPSO-|fl6 
itftl, , 
lOhi. 
1217. 

2371 . ... 
847 .. , 
«47-iH - - . 

MT-B-l-. . 
NR!v|24 
VBSIU mi5| 
112). 



5126. 
51)1. 



1)24. 
nl7- 

5l»ft. 
lOtfi.. 



5005. 



16,^6 
639 i (. 

L).2a 

7.29 

2^ 1 1 

1.11 

4,470 Fi 

6. in 

0.24 

15^00 
l.LXI 
14.38 
I ia Vt. 
0.11 
101 \-i. 
M!5 
1.49 
4.5» 



COUMTV 
TOTALS 



\ BrHj^f F?ri 



4^.29 



TiiHlivr.$i(c[ li^iJjt^t-PaitOiiljr 
Survtv ind FJjnn . - 
R h S T ..1 

Tinibrr-UprHrcTC an4|M ... J 

k H S. T ... 

liifct^cinLrcir Bnd^ 

Slltftf ^ Jtic] fliipt 

Purvey. 

iwrvf^-. , , 

:NjnJ llii. Rcidit Mi« 
&i4]J Bte. R^^iid Mil. 
Tini.-Sittl'CInncrtrc Hridoc... 
R R. S T ... . 1 

T|iti..5iEcl^Liiiti-«ic lUiJjir l 
S.ind Udr. Rcidd Mix.. 
ian-i llii Kodd him 



195.35 
56S.ii7 



i J. 212. 64 
878.68 



1.21*1.96 
51. 55 
191.15 

is, ml. 49 

159 



7*0.^4 

7,74 

147,145.90 



4,267,91 



100 

ion 

loo 



36,9K0,n 
1,441,75 

542,455.45 

17,575,06 

6411. 1*1. !*■ 

1.457.94 

i,9H4,80 

51.55 

2.095.^ 

16,771,11 

171.285,46 

24.1U5.51 

I5.n23.47 
t2.9»6.M 
M. 615. 51 
75.499,09 



|n,84lr46 
lfl,5fi3.iHi 
16,47«.H8 



S I,129,64FI.6V 



1£,9S0.15 
I, 141. 75 

542,455,45 
37,075.™ 
6411.1*5. 16 
1,157,44 
lr984,AQ 
5M5 
3.095.1H 
16,771,15 

mtia5,46 

14.405.52 

15.021.47 
1*155.17 
21 » 170. 51 
4S,512.11 



i 1,555,517,55 



J 
5 
S 

5 
5 
5 
5 

L8 
IS 

la-A 

54 
«1 
556 



WPGH.135A 
WPCS-2M 
519....... 

570 

J91 

6)5 

77* 

1502. 

111*. .... 

1119-r 

FASlSVC 



5291. 
WMl- 
1395. 



Mui4iice 

MinAict 

MiniCcc. . . 

Mdnaccc 

MattAfrc . . . 

MAnarce 

Miiurec 

Maiuitc . 

M4rurH 

MmarEv. 



7,85 
90 Ft. 



7.75 
5.W 
1 .6l» Fr. 
1,27 
6,57 
11.00 
5. CIO 

5.00 



HiiitttitTiuiu^ ^i iiL ,ilI J in . , . . I 

r.EinLtf r; St bd^t ,, } 

K.RTrtnt'jj Si^niil PjJmMEa 

iiiurvcr 

R B,S, T ... .. - 

Siiuni]iH}Li» M4i:44J Jtu. . . . 
Sreel^ContFEic Hrl^ft^ • 
BJ^UDiiHiiUh Cancirtv . 

Su/Keji' 

Suivrv. . . 

Survey 

SBr»eif . 



TOT.MJi 






20,80 



SB. 29 
7.01 



loo 

lUO 
l«9 



4nc^.io 

1,169.87 
851. HI 



109.17 
51.09 



l65.MS9.9i 

i.mi.ii 

157,59 

157. 957, M 

147,092.14 

1,052,752.15 

18,955.11 

2.066.44 

1.381.36 

11^9.99 

400.20 

9,97r.El8 

8FII.95 



t io3,aerJ2 

1.854.80 



$ 4,0)0.10 I 211. Hn 



i 1, Via, 448. 49 



S 106,701.92 



6i,S02.79 

176.75 

137,59 

157, 957. B6 

147^092,14 

1+012, 752, 15 

56,95^ 11 

l.)>f*.H 

l.lBi.)6 

18^1.91) 

480,30 

9,971.08 

ftai.95 



S 1.451,7*6,49 






1299. 

40] O. 



Pj»itu-SjrT»rCT 



5.50 

0.19 

0,55 

11 4 Fr. 



Snrwtj ... ..... 

Ci&tUfCM - 

R B S T 



1.015.10 
10,065.^2 



1, (141. 10 
10,065.62 



type inJicdCn ^ricdin. 
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STATE HOAD DKPASTMXNT OF FLORIDA 
GKNERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEAAS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

FIRST DIVISION — ConUnned 



ROAD 


PROJECT HUM HI a 


COUNTY 


LENGTH 


TYPE 


Co.i (ur 19)9 


Colt f,it 19411 


Pericni 
Complete 


Con lo Date 
Dee, ?1, 1940 


FUNDS 


No. 


UU 


VOH--- 

1101 

-1101. . . 

5!17. 

4<IW 

1116 

]<HI, 
ICHl. 


Fcilcial 


Conn., 


5taie 


) 


IW-C. 

1»<-D 
19*- E 

795-A 

7iH-C . - 

NRS.1(17 
WI>GM 1II7-1 
WPtiM-IOT-l 

179'A. . . 

U'PSS-179-A 

wpcs-m-B 

9i0.. ... 
9flO-A . 
946 _ 

3117. 

MRsm B(i;i 

ma. . . 

NRS-HIOiJ 
lOVJ. 

ivM. 


PiaCO,. ,... , ... . 

pj«<t 

pmtt , , ., 

Pa«o .. 

PdMra-KcmaadD-Sotnrcr. ..... 

P.icii.... 

PMKD .. 


4.04 

)4Fl. 

l.« 

a.4i' 

11.71 
1.40 
0.0] 
0.02 
i.l7 
1.76 
0.5! 
lit Ft 
2.19 
4.1? 
1.75 

11.54 
4.77 

16.11 
l.OS 

10.15 

D.17 


Cancrcrc 

Conereti. . . ' 

ContTCIc UiLtl|e,. 

tont^erc. ... . . 

A. R. OmftiDK^iJinaU . 
R S 5 T... . 

R. S. S. T. tPltO 

R. 6 S. T ... 

Siir*cr. . . ,. 


S l,tW.99 

J.lW.ll 

191,«4.>9 

51.99 

4,I41J4" 


I .14 


100 

100 

190 

1 
1} 
100 

"'ioo' " 

100 

100 
100 
100 


1 420,401.16 

507,865-61 

719,111.11 

11 .« 

78,057.54 

48,170.17 

144,749.55 

494.09 

49.05 

71,018.92 

64,1)1 61 

00, 241 . 19 
1,1)1.94 

171,184.17 
1,164.11 
558.60 
79,101-46 
119-14 
6a,49B-ll 
4,946.77 
4,621.42 

4,ai7-7i 

84. OB 


S II9.17J.IM 

95.500.59 

108.187.76 


» 


t 101. 117. 26 
114.)6).21 




99.5^. la 

lilm.is 

6.187,41 
595.51 


510.824.76 
11.99 












ji.ioi^oi" 




48.170.11 










Sut.tf - 

R. B. S.T...... ., 

GradtJ 












Pa»ct> -,,... 

Pa«o . 

Pa«o. __ ( 

Pd«co . .. 






71,018.91 




ji.ioo.ai 

74.429.00 








R. B. S. T. ,. 1 

Oijicrctc 0,tjpa4».. J 

R. B. S. T. it. »i i. Onlr) . 

















PaMp. . 

PliCO.- . 

Pjkj. 

Pisto.HilUhmoiJjd.,. . 

Poco. .... 

Pa-EO 

pjwm 

P*KO.,. ._ 

Pasco . . 

Panto _ 


R B S T... ."... 

SUM'tlf. . ,-- ,-.... 

Survcv. . . . 
R US T-- . 

Sw-cr 

It B S T, 


171,11W.T7 
912. Jl 


i,66e.U 

11. 4» 


71,993.71 




101,190.66 








]^& 





100 

ioo '" 

too 


62,986.10 






H19 




129.14 




S7,611 .14 






110 


R B S T (E. as. OnlO.- 










M) 


Enjin. WPA P»i..Modn L»lic 
Smcvci WPA PiL.,. Dailc Citr 

Sqrver in OaJf C]i]f 


1,144.11 


6»1.11 








StnEtl 






















84.08 






COUNTV 
TOTA LS 


1 RnaJ Mrttf 

I Bt.Jjlf f"i 


74.14 
166 


) .. . 


S 147,114.51 


i 119,910.16 




i 2,171,4)5 01 


* 900,119-04 


» 


S 1,478.129-97 




WP5S.1I9-A 
lVPti&-ily-B 
)iS . 


4057- ... 


Pincllai 

Finrliai .. 

Pincllaa 

KiuIJa, 


0.R5 
U.J) 
100 Fl. 
0.07 
1.119 Fl. 
O.K 
n.W 
9.11 
0.16 
1.00 


H a. 5. T. 

a b s T ... 


t 


t 


100 
100 
IDO 

in 
too 


f 29,462.59 

61,145.65 

219,1)2.64 

),)te.«4 

)1 ,017.86 

l.)ll,84 

1,568.16 

82,921.7) 

116.01 

1,519.18 

5,495.41 

1,701.11 

170.711.78 

6.111,11 

15.791.74 

11,951.11 

17,146.61 

21,820.98 

1,141.68 

)40 17 

409.92 


J 15, 1)6. « 
60,979-00 


t 












Stcel'Con^rcEC Ovtrpai* ... 

R. B S T ...,, 










359,151,64 




7J9 

7!9 

719 

7J0 

1176 


»». 

KMO. . ..... 

51)1. 

I0« 














PiotlJai. 

Pimllai... 


Fl. b. S. T. (Lirjio ruc-aff),.. 

Survcjr ^ 


I.K 








12 017.86 














Pincllaa 

PiOllJil...... ,., 








100 
100 




















82,912.71 

1)6-01 

1,5)9.)1 

), 495.45 




IW) 




Ploetlaa.... 
















5167. 

mi 

4IU- 


PiiMllaf. 








i,5i9,ia 

1.64 
115.02 
















Survey 

Aiphik Btoct ._ . 


],4».lll 


100 
IOO 

""ioo"" 

100 

im 

100 








H7 


Pintllai.,. 

PLncllai 

Plncllai'Hillibiiniagji 

Pinclla- 


t.OI 
1.6»Fr 

4,90 
4.40 
1.21 
7.64 
J. 7) 


8,174.70 






Concrcce tiiiA^ 

SoTV-cy 

Bituqtidiiui Rc^ircaJ 




175,711.78 
6,1)1.11 




»» 

ton 

1064. 

11B6. 

FACM-16-X 
FAGMx]7-'^ 


U16 

54ft7 , 

»li 

Io»7 

70W 

5201 

4106 

41(17. 


(>, 246.57 
1,114,01 


11. « 

91,20 













12,951.11 
17,146.68 


130 














1}) 


Pincllaa- 


Aiphik flkriik S. T ....._..^ 


CIS 






IM 


Pinctlai 


11.04 
10,44 










Pincllai 




R.H, Croii>SinJ.,CJF*f«rAtcr 


129,7) 

409.gl 












Pi Bella. 










409.91 






COUNTV 
TOTALS 


; Road Mile, ... 


25.16 
4,011 


1 


i 11,709.01 


I 1,79»,47 




I 7)1.801.04 


f 94,509.70 


1 






\ Sridftc Ftft 


» 657,191.54 


t 
1 


FAGS-17-A 
9* 


4111 


Polk . 

Polk. 


0.57 
).7« 
1.16 
0,17 

0.41 
ISOFr 


Sarrcj mad PJidb 


1 4. SI 


I 1,009.17 


ion "" 

1110 
lOO 

IOO 


f 1.014.C£J 
241.111.96 
291,087.15 
54,748.97 

107.840.07 


1 .- 

108.))1.44 
111 ,716.89 
46,197.)6 

100, 241. CO 


1 


1 2,014.00 
59,6S0.)1 
13,160.26 
8,4}t,<l 

7,599.07 


I 


NRH-gi ... 




PoJfc-OsccdJa ... 








1 


NHH-94... 




PdU __ 

Polk - \ 








1 


WPGM-214 


4017 


Contrnt \ 

Concrete Qvctpau ......... | 


4K.M 





■ 
a 
■ 

■-A 
>-A 

n 

17 

n 
n 

1? 

17 



in 

Hi 



7J7.... 

n7-»-. 

TJl... 



7»-B . 
741..... 

m 

774-B 



9«I--.-, 
lOJS 

itue-OH. 

I7VA.... 



WPCH I7S-D 
WPGM17S-E 
17J-F... 



17VL-. 
17J-1.- 
i7J-A.. 

»!-».. 

«15 

IS 17... 
Ml>... 
»l>. . 
17S-C., 
17J-E.. 



7).A 

WPH-7J-A 
WPMH-7J-A 

7)-B.... 

71'C.... 

7)0.... 

WPGH7VD 

7M)-Ei[.- 

MBM-IV E 
NJ1M71F(«) 

WPGM-7W; 



FACM 3VJ 

HJ 

S7S 



IJll, .. 

lint 

91» .... 

SBS-I4B(HJ 

3)11. 



6fr. . . 
ai. .. 
NHMIM-A 

PACiU.lA2-B 

576 . 

611 

«I4 



)DU-. 

SOU. 



JtM7. 

inc. 

H14. . 
>H)S. 



)1».. 
IDS. 
)144. 



)nl. 
5171, 
M6a. 
51 M. 

)H7. 
iUt. 



COUNTY 
TOT A 1.3 



ftl«-B.. 
1010... 

nil 

7V>1. . 



SWM.. 
I )4fiB. 



Wk... 
Folk... 
FdlE... 
IVlJk.., 
Polk.,, 

Ml... 
Polk... 
Polk... 
Polk... 

Mk... 
Polk... 
Potk... 

Polk... 
Polk... 
Polk.,, 
Polk.. 



Polk-Hiitilinili.. 

Polt -. 

PolkUkt 

Polk-Kiihluull.. 

Polll.Ult, 

Pulk 

Polk _,.. 

Polk 

Polk 

Mk 

Polk 

Polk _ 

Polk 

Polt 

Polk 

Polk 

Polk 

l-olk 



Polk.. 

Polk.. 

Polk.. 
Polk.. 
Polk.. 
Polk.. 
Polk.. 
Polk . 
Poll 

Polk.. 
Polk.. 
Polk.. 



Aoatl MiJci.. 
Bridjit Peer.. 



^ratoM. 

^ratufi 

SjrAiDEa... . 
SjrAiati 



j3«rJi[iti 

SirisoE*..., 
Sdfuori..... 



£flr4iorA...... .. 

SaraiotA., ..... 

Sftranori 

5arB*u[a.Mart4r?e. 



S.57 
1 17 Fc 

7.5! 
1\1 Fr. 
KH Fi. 

4.00 

g.S'i 

S» F< 

10. 00 

11. S8 

1)0 Ft. 

10.) J 

O.IS 

).ll 

ti.5! 

107 Fc. 

I. DO 

).1S 

ei Fe. 

0.11 
11.00 
U.M 

7.04 
BOFl. 

S.7) 
17.00 
)).«) 
14.00 

1.7) 

0-I« 



).S7 
O.J) 
O.lt 
)0i F. 
1.11 
9.91 



1.4C 



0.37 

m F< 

0.« 

61 Ft. 

1.13 

0.33 

O.IJ 

).16 

.08 

A.^ 

10. )0 

I).)A 

11.17 

114 F[. 

1.3A 

11.00 



147. fil 
7.7)1 



0.74 

;.io 

0.30 
0.)1 



).H 
J)l Fi. 
4.1) 
)» Ft 
16 )) 
IMFt 
0.79 

l.t) 
9.00 
D.OO 



Mafaiphalt . 

CoJ4crat4 Attilfc.... 

Maca»phitl[.. 

Concr«i4 v«rpui. . . 

CotiEtrtcBridan..... . 

Sufifflt ... ..,.,.,.,. 

R B. S.T 

Tjmbcr.CojiErctc Bridgei 

SUFTBlt .. 

REST 

TtjDl>ff.^[att.CaiK. Brtdiei 

R. B.S.T 

StirTC^. ... 

Siirtcy 

Gractr^ ., 

Concrete Ov4rpua.. ... 

Survcf . ...... 

Grattrd 

Graded 

CoMtete BrldfCI... ....... 

didtd , ,. ... 

Siirvty. 

SutTfT and Plana—. 

Shr?t Aibhjtlc 

Timbpr Brpdac. 

R. B. S T 

Survc7. ...... 

SUFTCf -. 

Skit vet 

G.adBl 

Graded. ... ,,.. 

SurTcy. . .. .... 

htacaapbair . 

Coatt^H 

ConcftfBt... . . 

CoDcrcEC Brid|ai 

CortCrcCf. 

ConctEtf. 

Survey (R.R . Croitinf Sifnal) 

Conctiit 

R.R. Croi'a Sijl.Aikburndate 
R.x. CroEE g Sjgl. Aubumdalf 

CoDctcia.. .... . ' 

ConcrcEC OvtEpia 

CotECrEEC 

Cojictfl EcOTeEpaat....... 



rEpi 
Sand Clar ^. T. 

ConcEctt UndtEpaEE / 

CocicrEEeCPjtScaJei).... 

Sheet Aaphalt.... 

ConcfCEe... 

Sand Bee. Roa^ Mle... . 

SuETef 

Cirnle 

R. B ST I 

CEfnc»EeB(Edj|E<E,4^.0nlr)l 
R. B.S.T 

SuEvejE 

StEETey, .. 

Flth HaEcherr. 



R B, ST 

Concrete BEsdie.. 
R B.S.T 



CoDCEete 
CoDcrete 
R.R. CEOEiEn^ SEgl., Sataiota 

R B. S T, . . 

TiEEibef-S[eeKonc. AEJctjieE 

ShteE AiphalE 

ConEEeteBEEdjie 

BflEttEEitnouEConereEe 

CoFKrtEe BrEdjE-. .. 

BEEtimtnouaCuEltEeEC 

^Eeel-CoEicfete BttdRca. 

R B.S.T . 

StEEvef 

StEE>ev 



1M,)7J.!B 
1,704.9) 



»,I7I.U 

],9M.n 

a.oa 

l,4a!.l7 



i«,]9i.a7 



777.S7 



>7.W 
169.^1). 06 



tia.i7).)> 

lM.U9.ia 



24.11 

eo.ii 



19.96 

lai.aas.is 



UB.H 
7,179.01 



19.9) 
)0.1) 



I M4,fiD).14 



4], 111.14 



11,967.99 

loo.ai 



100 
100 



lOO 
7B 



100 
100 



IW 
100 



100 

in 

100 

loo 
loo 

100 



lOO 
100 



lOD 
100 



100 
100 



100 
100 
tlXI 
100 



100 
100 



100 
lOO 



]«A.)19.9) 
15,701.71 
))6, 3)6,1) 

)7,)4S.4) 

i.ai 

4311,467.47 
4),9A0.14 
4,679.31 

)10. 144.0) 

306, 319.48 

340.31 

111.30 

44,fl)0.6] 

».39 

4>,)77.8) 

H1,14).1J 
II.IU.I* 
1.0)1,49 
J,MJ.97 

130,111.19 

1S7,184.)9 

10,298.64 

6,130.111 

1,)49.)1 

)3,3S0.4& 

9,711.19 

3.9) 

160,491,. 96 

14,917.01 

S,»)3.)l 

4),S74.13 

1^3,300.4) 

4M,0n.0) 

167.69 

94,184.49 

3, 44). 41 

3,79).)7 

113,)09.1) 

)0,49fi.49 

31i,)4).6) 
30,)7a.Sl 

170,139.8) 
11,1)7.37 

l)9,i94.)) 

707,44 

91,780.97 

13,414,79 

140,OB1.06 

607.99 

176.89 

4)8. )1 



I i,)31,)iO.)) 



41,37».00 

iiijooloo 

*».7»,77 



47,100,00 
7,616.00 



11,761.01 
13, 311.00 
5, 100.00 
11,439.00 
1)0.497.34 
170.S34.37 



1,931.67 
3,)».B) 



loa,361.9) 
4),)B9.00 



164,1)7.00 
), 600.00 



t l,)40,6a3.74 



13), 147. IB 
431,631. IB 
18,614.76 
46,361.14 
17.99 

198,470.47 



814,933.18 

313,088,09 

13,963.99 

117.43 

1,381.16 



)4, 977.41 
1)0,08). 13 
I7,)8a.44 
41.1)). 01 



10,1(1.61 



100,000.00 



16fi, 319.9) 
11,701.71 
1)6,))6.11 

46,961,80 

l.Bl 

41B,467.47 

41,986.14 

4,679.11 

330,144. OS 

306,389.49 

140,11 

111.10 

1,774.61 

B).» 

13,077.81 

61,407.49 
11,113.19 
1,0)3,49 
7,1)3.97 

110,118.19 

187, 384.39 

10,19a .64 

6,1)0.10 

1,149.11 

6,173.46 

1,101.19 

1.9) 

131,7)3.91 

3,611.01 

Sll.Sl 

14, 4! J. 51 

111,103.09 

39),iai.«t 

167.69 

94,384.49 

13) ,74 

440.17 

14, 947. W 

),107.4» 

51,086.61 
6.971.11 
370,119.ai 
11,117.37 
1 19.994. Jl 
707.44 
93,780.97 

11,414.79 

140,081.14 

607.99 

176.89 

4)9.11 



S 4,000,181.96 



90,609.7) 

111,)37.76 

1,716.11 

4,506.1) 

17.99 

16] ,371,41 

101,961.19 

814,8)1 IB 

115.018. 09 

11,967.99 

317.4) 

1,111,76 



tJEpe EnJkate* creJiu. 
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STATE ROAD DEPARTMENT OF TLORIDA 
GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 3t, 1940 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS' 

FIRST DIVISION — Continued 



t'llMM 1 1 \4 M tU k 
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, ll.il. WIMI 



7-1. •\ 
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»>i..| VI, 1.. 

Hll.lcr l!t. 
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\n.'i; - 
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\,-K- 
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* i.i 
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^ J. 11 -0- .■" 
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ll l.l - 1 , • 


J I ■^' 
















■' 


1^ 
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Grading Through Heavily Timbered Swamp. Road No. 139 South of JacksonvHle, 



SECOm> DIVISION 



ltOAt> 


PROJECT 


NUMBF.Jl 


COUNTY 


LENGTH 


TYPE 


Cott for 1939 


Cokl for 1940 


FcrCeDC 
Complete 


Dec. 31 « 1^40 


FUNDS 


Na. 


Old 


Hew 


FederaL 


Conatf 


Stare 






1100_ 




ID, (I 
O.M 
IWFr. 
1.09 
0.71 

o.s. 

11. )8 

36 tr. 

0.11 

o.n 

1.41 

«F.. 

1.1) 

51 Fl. 

7.M 

41 Fi. 

O.OJ 

(I.IB 

O.M 

l.BO 

D.IO 


R. B 5, T 


f 1.137471 


1 IU.70 


100 
100 
lOD 
100 
100 

100 


1 156.773.*! 
3O.&I7.99 
14,491.11 
4), 5964 24 
15,636.77 

I07,4l7.frl 

195,590^30 
ifl51.4J 
56^956-46 

114.761.13 

157,3)4.55 

341,343 e« 

36.0«7.16 
51,461.10 

tin ,671. 14 

41.49 

3J?6.96 

139,20 

3JB7.54 

115,9S4.1I 

aiT,l&T.41 

l»S. 149.07 

W, 437. 61 

14,144.84 

314.643.17 

3fl3,974.93 
16,712.17 
116.656.17 
151,963.49 

373,780 94 

61.097.11 
144.36 

4.118,70 
20.148.49 

4.i(584b6 
98,781.01 

63,376.71 
W.99 
3,398. M 
31,170.39 
66,920.56 
61,178.50 

74.497.97 
319,14 

39.645^74 

3I,*01.44 


$ 10*, 377. 69 
26,179.23 
11,323.24 
34pl90.{Xl 
34,341.00 

97.11a. 00 

L7J.W1.L7 
5.139.45 
94 540.14 

61.976,90 

4SJ84.37 

162, 109,67 

13, 50a. IB 
44.140.i4 

97,307,11 


1 49,9ia.lO 


% 98,380.01 


















I 


WPH » 

WPMH-a.. 

WPGH^B... 

11-A 


4CH* 

4W9 

4050. 

3104.-.,.,. 


AJacibui.. , ,. - - 


R. B. S. T. 

R, B.S, T, _ 

R. B,3. T*. 

CancrtitOvcrpui 




















ACJChui...... 

AlichuA 








J 


a43.ll 


177,46744 
1,679.81 










100 
100 

100 

100 

ion 

100 
100 

100 




















I 


37-C 




AlulLu.,. _.. 

AUclmft....... 

Alichai 


Shtct Aipbali 

CoDcrrctf DridEC 

R. B.S. T... 






40.LU.66 

36,346.38 

103.063.96 

7,965.01 
6,164,73 






37'D 


>«. 




4,676.01 




1 


R B S T Alhnt AipfciJl 
Cantrcic Bridfc 




75,070.15 




NRH. 
J7'AC-3l- 
KllM-57- 
AC-1 33 I 












SbKt'AipbtTt.- 


4,6L3i9<V 


1 




Alichua- 










Al»cbu» ( 

Atichua., 


R. B &.T..._ \ 

Ma^Jipbalc... ,/ 






3J,3S*.03 
















WPGM 30fl-A 
WPGM lOB-D 


5354.,..--. 




2.00 




1,«U.«1 


J,471.» 










5 


AlJCbui ^^^H^.....- 


SuiTTCy (^ijDl]]l 












4014 






R. R. CfD»in«SiKiul. .-....- 

R. B.S. T 

R B.S. t. .,-.,... 

R. B. S T... 

R. B. S. T. .... ..... 


K144.44 
------ 


16, ?l 


too 

100 
100 
100 
LOO 
100 

100 

10a 

100 
100 
lOQ 

100 

100 


1.9«lr»9 


ioiioi^M' 

38.045.05 
S6,575.te 


105. 4S 
7.9>9,03 






4.00 
10.19 
9.18 
1,5! 
IW Fl, 
B,ll 
OS Pi, 
6.43 

o.eo 

a. 13 

7.M 

>,14 

14.71 

] 11 P< 

197 Ft. 

169 Ft. 

'it'.h 

0.74 


J 


«|l 




A^lEThui 








Afichuft ,__-, 






5. A 


689 


3311 




























CanLTtK .. 

Con^rrtc Bridjfn 

R. B. S. T, 

CoBHttt^. .., .. ,. 

R. B. S. T 

R. B. S, T,. ^ . 






193,746.97 
99.110.00 




10.696.3n 
165, 764. 93 




6*1........ 


si»o....„. 




171. 134. 4d 


3,4J5.70 






Alftchui 






741 




Alachua. „.. 








13 


1067. ...... 


5WJ. 


H. B. S- T 

R B. S. T ._ 

CoflCrcfc Bridget. . _ 

Concrete Ovrrpaai . 

CIontrcEc Rfti^ftt^.L ........ 

SnrTCT .,..,.. 

Sumr and Plaiii... „....„. 


5.2S3.03 


146.674.47 












2tH,40a.40 

... 


163,136,70 
30,391.14 




H 






Alacbui-.^ ^ ...^ 

AlaChui-GikbritE 

AlflChuA _ 






ll,*?5,07 


7W 

FAG5.11.A 
NRS-I)6 


5479 

iOM, 


3i9^W 


149.36 


31 


" ibo 
lt» 

]S}0 

loo 








R. B.S T,.^. . . 


1B430 31 
4, 456. 41 






WPGM-IM. 

E6L 

FAS t-A .. 
FACiS-l^A,. 


4006 

124J....... 

1031 

41 JO 


AUcbuA 


A. R. Cranial Siinal.... 

R B.S.T.. . ,... 

R. B. S. T 1 

S»fl Concrfrt Rhdjit f 

R. R. CrniiinjrSijinjJi 


1,413.0» 
M3r9« 

63,080.17 
36.99 


15.16 
57,445.41 

121.37 






31 
49 


AldcbuA -,.,_„.„ 

AJacbua^Uniao _.. ._ \ 


7.14 

0.41 

lltFc 




17.163*7} 




16, 191.96 




i.eo 

5.01 
1,91 

i.ii 

4.91 
101 fl. 












fl 




5ISO, 

3>5ft. 

>3(M. 

WOO. 




GradcJ 

R. B S T 

R &. S T 

Griied \ 

Comreit Bndj^cs. ,,... / 


7.J40-17 

Ml, 74 

i,»054 71 


41J15.60 

66. iM.ai 
s^.iBo.e? 

I,5«7,]9 


7» 
100 










1017- 












Siacliu..., 

Mitkui \ 
























111 


1040. 


Sill 


Al.thu - 


4.01 

IoFe. 

Ill F. 

).8I 


Sand mr Ruad MJi ...... 

limhti ftridj(t , ._.,., 

TtinKtf-lbtefl-Crrsf. BndH, 
SanJ bit Rujd Mix...... 


7.*77.» 


i44t5i.91 


LOO 

too 


33.SI3.QO 




4,112.74 













EV^e >rji:l]Liit:i crtdiEE. 



WB 



Bi 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
GENERAL ACCOUNTDfG DWIStOK 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COhtPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS ia3» AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

SECOND DIVISION — Continued 



ROAD 


PROJECT NUMBER 


tOUNTV 


LF.NIiTH 


TYPE 


Coit fitr 19)4 


f,o*T fiir 1940 


Prrcrar 
Coloplrie 


Cctit Ed Due 
Dec 31a l^W? 


FUNDS 


No, 


OM 


Ne«r 


PcdcMl 


Coaatj 


»iue 


}ll 


lOHl 




Abthu.-Mirimi- 


1.70 


Somir. 


f 


f 




S 1,110.69 

»a.3o 


{ 


) 


$ M10,«9 
1,H6.» 
63,944-98 


1*7 


1139.. ... 


MM 

Ml) 

)<97 

S)17- 


Alichii 






UB.lfl 
1.146.1) 
9.117.91 
1.011.14 








JM 


Matboi.... 


5.71 
l.U 
1.5(1 










' 


AU 




AUtJmi 


Ortitd . . . 




51 
lOO 




"" - 


U. 0( F 


low . . 


M«llB» 


Concrtir. . 


6, MI. 11 






COUNT V 
TOTALS 


f Rotd Milefr 


I ISO. 71 
1.93S 


1 

( , 


i 167. nil. 79 


I SSS. 116. 97 




i 4,^44,176.04 


t 1,*42, 6*4-7* 


i Ba),o9BrM 






1 Brid^f Feet 


% 1,071,111.45 






yoM 


Baker-DuTil-Nuuu 1 

Bibcr 


10.75 

91 Ft. 

(I.4« 

O.M 

164 Ft. 

i.ia 

5.41 

46 Ft, 

111 Ft 

a.B9 

10. 7S 

171 Fr. 

5.47 

4.99 


CoiKrerc HHdgE ... f 

Coicretr ,-^.,..,.. 

CoiK rrrc Overpui 


1 79). )» 
1.4*0.77 


1 715.19 
11.491.4) 


100 
100 

100 

{ i551 

100 

][» 

IOC 

w 

100 


S )44atl]^ll 

12,971 il 
110,7)4-00 

llla7W.54 

10,047.61 
40,141.S4 
Ifr3,5l0.7l 

229, 15$. SI 

iO.a**-^* 

]ld^6$0.J6 

1)4.44 

9,?^. 41 


t 175,671.9,^ 

104, 04). 70 

83, SI). 07 

Ba ))).)) 

19, 41). 76 

126,671.91 


1 )»,1»K03 


) 149,04B.U 
1,26^.6) 


1 


WPH-ll . . 


1 


WfUH-ll-3 

ll-fi 

NRH-ll-lV-S) 
ll-B 


MTJ- 

5J0S 


Bik<t _ 

Bikir 

Bake, 


I9t)»}.01 


1 
1 


CancrcK- .. - . - 


111.521.25 
1.JI61.28 


1 


BlkB. _ 


CoiKrcK biidgf 








I 








Concreic 

S^d fiit. HDAd Mil....... 1 

Tin>ht!]-S[cf|-Cain£. BfpdfEc. J 

Gfided 

R ». S T ,. 

SorTcj ._ 

Srurm Ddrajjic 8^|i4i>i -..-..- 


l.«i.21 

94.7J6.4) 
1.410. ID 
n.Ml.OI 

i'.n 


1.596,19 

7.011.4* 
4»,1S5.H 
W,W7-IS 


16,)»J.O) 


120,501-7) 


49 


m 

1IJ9 

158S. 


51 T4 

5114. . 
510CI. .... 

iiii^... 


Biktr _ { 

B4kfl.._ . 

Blkti.. 

Biker 










IS" 








lift 








Sundr) 


B»krt _.. 




»,}V.91 


441,52 






COUNTV 
TOTM-S 


( Rojd Milt 


so. 17 
SIS 


} 


$ I1H,911.96 


S n«,7ii,«i 




$ lK-lU,-lfl4.A) 


J )ia,M9,7) 


t 64,-l7E.99 






lS"djeF„... 


i Bii.iAi.n 


n 


Wl-H-IME 
WPMH-iein 

i7J. 

an? 

7n-fl 

71e 


lOOl 

M64. 

Mil 


B.iJIord - 


4.04 
1.5* 
0.49 
7.11 

111 Fi. 
1.56 
5. 11 

197 Fi. 

171 Fp. 

61 F.. 

11.16 

9.S6 

114 Ft 

149 Ff. 
9.16 

150 Fi. 
J. 45 
1,66 


R B. £ T. 

R. ES T 

(I. B. S, T,..„ ,,..._ 

R. B. S T \ 

TjrtltKT llr,dj«.. ..J 

R. B. S. T 

R. B. 5. T ... 

Ximbt! hnJic* 

Ciincrflc Bnd^-.. ,. 

Tmhtt BriJtr>- - 

R. S S T 

R, fl. S. T. .,,,, 

Tiishcr Ovcrpin _. 

Tiiflhcr (^rjJj^i 


» -., 

11.57 


J , 

21. ni 

19,940.41 
41.109,19 

591,89 


100 

too 

100 
lOO 

too 

100 
lOO 

loo 

lOQ 
100 
100 
100 


1 147,457.87 
flO,SJ7,9fT 

39,940-4} 

116,061. Rl 

\«,7I8.71 
J J9, 034. 61 

l«,L10.i; 

1(M,J4B.R9 

17,706.10 
51R.IM 

1i7,S«4.ll 
fl74.53 

5,l^^.04 
S1491 


i 1^,691. 6n 
75,106.00 
J0.J7«,00 






1) 








IS 


Br.JruiJ, __ 

Bridlotd. { 

BridSlrd. . 

Brulloid.. 

Bmd Inrd.UittOD. ......... . 

B,4dlbrd. 

Bridtod 

Bridlord . . 




5 iiifl.^ti 


11 






1) 








n 








It 








a 




61.300.00 

filfVM.OO 


176,554.61 

201,620.^1 

IH, 14^.89 
)1,706,»0 


41 






41 


101 -a 
















a 


911 




Bradford. 


Simd BiE Roid Mii...^ 










to 


♦*7 . ... 


isou. .. 

1511 

IMl 

«)! 


Bradftif d.Clay-Putttaa) 

Brad^d.. .. 








i:i 






B14.57 




1)1 


Bradford.. 














Ul 


Bradford 




Survey 

Firners Mirk? r. Swke 


iaii'.ii' 


1.199.90 




1,19?.90 
5,3H-(W 






Bradillrd 




lod 










Bradford.. 






























COUNTY 
TOTALS 




19. SI 
1.67) 


1 „ 


S 1. 241.41 


1 86.909.91 




S !,)]>, JIB, (17 


$ 303,J76.40 


i JD.OfJO.OT 






lltr,dj,eF«> 


1 9&7.34I.47 


J 


HI ....... 

MO.. 


141(1 




0.41 

IJ.I4 

105 Fi 

10. 04 
1)1 Ft, 


R B, S, T 

R. B. 5, T 

Timber Btidaa*. . .. 

a B.S. T 

Trnbtr Brid|e>. _ 




t 17, 041.-0 


60 1 
1(U 
LOO J 

100 


» 46S,4i5.74 
)ll, 940.91 




$ 5),*60.aci 

44,>4O.D0 


i 409, 79). 74 
174,tiO0.9] 


3 


CIt -- { 



















tyj-t laimiict crcdi.]i. 



11 
u 



Mi 

tol-B. 
7«-A— 
NIS-IU 
MPGM.IH-B 



»)1-B-, 
)14- . . . 



10)7..- 
11337- B.. 
IB». . 



low... 
loyt-b . 

I14J- . 



119 
1J9 
1«1 









J»l- 
)4)0.. 
5«1.. 

jwr.. 

5144. - 

Kit.. 



HI4- 



M>7, 
iiCH, 
3ill- 



54M^ 



COUNTV 
TOTALS 



ciir-. 
ci>r-- 



Cljr^CluvmL.. 

ci>r 

Cl„ 



Ctir -.,. 

Ct»r 



Cl.>.. 






CI.J -.,- 

CI., 

a« 

CU; 

ClflT-BrfdAxd-I'iti 

CU. - 

CImj 

Clijr 

rP.T 

Cli, 

ri.lt 

cUr- 



')t<i*dM:ln.. 



l.IM Fi. 

1.17a Fr. 

J.ll 

IMFl. 

J. 11 

111 

0.0] 

5S9 Ft 

i.J91 Ft. 

IJ.«4 

9.91 

2.11 

9.90 

260 Ft. 

196 Fr. 

)(]-4<) 

100 Ft. 

6.44 

5.*) 

m Fi. 



l.BS 

1.00 



1 ») 

6.ffl 
6.90 
4. 11 

i.oa 



B].» 
4.4W 



Stcel^Conctrtc Btti^gc.. 
%ittt-CoBjLntt Brtdm., 

«. U.S. T. 

Ttnher Britini ... 

R. B. S, T, 



Stiivcjf. . . 

Tinvhct.SECtl.Cfinf;. Rtii^.\ 

Ti tnbct.£tHl Dtidge J 

Slif¥tf^ - 

Suf V4J. ., 

GtiJcd 

S. B I! M 

Sbcel.CofKTTtc Bttdja^. 
StceJ.CL^iH'rctG Bti^ftc. 

S. B. «. M 

Sitel.Cottctete Briiiie- 

II B.S. T 

5. B R. M. 

SCCPl-rDtKtC.C Btlllgt. 

SurVc* 

Sutvt^. .. ..,...., 

^^nii Bit Rail) Mix . 

Sjnd Bit. Ad MiJtf (£lbSfHilr> 

Sutvc^. -. 

S B B M 

Sitrvtr. .. 

GtidrJ. 

^irvcf 

GraJrJ 



797.94 



i ),9)1.71 



10,676.56 
194.11 
115.11 

ee.ii9.>i 

904.61 
>I,745.64 
51,SH.H 



l.Ml.U 



1,211.71 
1.791.64 



1.17a,*6 
9,957.1) 



Ipo 
lOD 



100 



lOB 
S5 



119,770.59 
126.110.62 

1>},707.91 

l!6, 917.79 

9.011.61 

99.7a 

49.514,04 
194,11 

lai.ii 

116, 167. ai 

», a 1 0.06 

169,679.17 

141,119.11 

11,171.57 

148.07 

1, All, 12 

19,261,41 

9»4-0a 

1,111.71 

1,791.64 

l,Cr91.Sl 

l,i7e,8« 

111. HI 

9,957.11 



I 1,100.981,46 



100.000.00 



119.770.59 
226,110.61 

111 .707.91 

136,917.79 

1.011,61 

99.7B 

49.514,04 
194.11 
115.11 

116.167,11 

16, BIO, 06 

169.679,17 

241,119.11 

11,171.17 

148-07 

2,631.11 

19,261-47 

984-06 

1,111.7) 

1.791.64 

2,091,81 

2,l7a-ll« 

111.81 

9,957.1) 



I l,l«.9ai.46 



WPHU-- 
14-B 

104 . . 

NAH-n 

NRH-8-H. 

26. 

t>iRH2e':») 

27., ^ 
27-B. 



10) 

)87 
)S7.B 
718. 
71B-B . 



1111. 
5165. 

iinj. 



5191. 



)40S. 
1404.. 
IMl- 



(lolutn^ji- 

CtiJiiintui 

Cvlutn^jd- ... 

CiEtbtttlni 

CoEDtnhia 

Cutunitqji.AlMhud. 
CntuiIlB»i-Al4ChiH, 

O^lntnbii , 

C-Dlt>tnhii 

Cotutttbii. . 

ColUttlbi4.. .... 

t.otHtnKi4-H*tliHtMf, 



CciJiMnhd 

CoEutnhid 

CoEuttbid . . . 
Colunih^-Sijirjnt 
Coljlfihti, . , . -. 
CDltimtU-AldLhtt 



711 



545) 

5411. 



50J£V 



116 

IM 



1257-A. 
1141-C 
1181. 



1091. 
1176, 
1J)B. 

1040- 

IMl- 
541). 



Oiltitnbia-. 
CcilutnBia. 

Colli tttbiJ- 

Ci>liiinhi4. . 
CqIu mBi j . . 
r.t>ltitnhiA - . 

Col tittibi J . . 
C.ilutrlvij. 
Cajutuhii. 
Ct>Eu}nl>ld. . 



8.6!l 

I.1L< 

1,14 

l.lfi 

9.10 

5.24 

I>-I8 

I09 Ft 

10.78 

6B Fi 

5,69 

6.71 

200 Ft. 

10. SI 

)4 Ft 

0,4S 

4,41 

11 Ft 

7.99 

109 Ft 

10-tlO 

10) Ft 

1. 50 

14. SI 

979 Ft 

12-62 

1)8 Ft 

4-)0 



^ituFnitit;ui Mudd4m ' 



11.16 
3.71 

6.17 



SttrTf- 

-)aiij Bjf. Rujd Mil... .... 

R. H. S T 

Ctttitfftc. -. . 

R. H. ."i T. 

Cofitrtrt Bftdjie 

CoDLtctt. ...... .... 

Cuttttctc lltidj(» CRc-CUfl ) . 

Concrtte. . . 

CutKrcEC. . . 
Stcc|.Con(;tctc Bridfc. 
RBS.T, .. 
CtjElttetr BtiJjtri 

CofKtCEC . ... 

R.BST . 

Ctittcticlc BridfC..,.. . . . - 

R BST 

CoiKfct* Bridie — 

R BST 1 

TbtnbrrBtidjic 

R.B.S.T. ^ 

Sajid Hitutitpnoui Riijd Msi ' 
TiB:ttr-St<c].Cottff*tc Bf. . 
-Satid BiiuntitKttii Road Mti 
TL mbct.^Eccl.Cij&crete Bt.-- , 

Suthfty . 

Sutvtj-. -...--. 

R.BST 

Gtidrd. . - - . . . . ..--.. — 

Grj.W 

Fdtnttrs M^tkti t,Ake Cil]t. 



1.600.00 

42,94 

198,142,29 



I 7,791.1) 
l,41liciB 
11.57»,)0 



581,17 
541^74 



100 

too 



1,171.79 
167.41 

' '461.71 



186.607.14 
17.419.13 



87.11 

2,49)-)l 
6-49 

27o.ie 

26.059.14 



191.14 
11.71 

716-96 

I, [317, 26 

.96 

1.817.76 

1)0,699.11 



7,0 



1,61 



51,440-16 
1.017.65 



COUNTV 
TOTALS 



Rttad Mtlr^., 
Bt-id^t Feet,, 



110,60 
1I3D 



15 

10 
10 

6> 
IBt 
IDO 
]D0 



791 

118). 

1 2)3. 

8IJ.C 

1260. . ... 

NKHDl.- 

f NRHHl- 

KIB 



5017. 
1194 



1027.. 
Ji)7. 



Dtlttf- 



Dixtff 

atie 

D!«if.Leitr,. 
Dixie 



11-00 

16-10 

0-74 

)61 Fj 

1. 11 

10.00 

141 Ft. 

0.06 



B.B.ST _ 

11 BST 

4.Ti[tthct.StcEl-C6nc. B 

G tided. .... . - 

Grxdd CFari;i 

Strtl-Ciwcttie Bridic- 
B BS.T. 



18,477.98 

am 



1)5,876.29 

s,[m.)i 



617. 1)0. 17 
1.311.01 

40.247,16 
141,841 ,87 
194,176.77 

12.060.01 

14,491.11 
110,919 in 
1,911.91 
2)6.171.71 
31 1. 992. 87 

4<i.30ft.41 

391.661.19 
)7,429.a) 
92.815.16 
17.522.11 

191.496.19 
14.144.81 

14), 316, 91 
31,116.46 

179,491.81 

161,371.11 
1,171.10 
2,087.94 
204,594.99 
l),t^ll.ft9 
11,816.70 
1.017.61 



S 227,518,1) 



107.095.81 
140. 217194 



1(1.144.06 
IS. 525.1) 
It;. 785. 81 
4.000. CO 
11), 110.1) 
1)1,7)4.17 
tl. 491-85 



10,000.00 

51,015.65 
61,197.11 
7,1*0.00 

11.379.71 

31,aS4.)6 

59.116.11 

79.170.60 

138,961.09 



29J.516.il 

1,311.01 

11.810.16 

101,611.9) 

194,176.77 

l.lll.9i 

961.(6 

19), 131-69 

1.912.91 

64,711,78 

104,160,17 

19.250.60 

1)8,2A2.41 
)7, 429.61 
60.911.00 
17,121.21 

1)2,170.04 
14,144 ■) 

166,0^6,11 
)S,256.46 

140,132-79 

263,171.11 
1.171.10 
1.017.94 
104. 194. W 
)1, 0)1.6* 
58.8)6,70 
).087.65 



I 4,107,118.14 



$ 1,646.778.17 



7.411.41 

211. [ill. 69 

8.791.91 

4),3ao.89 
39.101.39 
91.514.17 
7.874.01 



94.B79.14 
2.448,71 



7.4)1.^) 

Hi, nil. 69 

1,791.91 

4). HO -89 

19. 205. 39 

7.614.8) 

425.17 



ly^t Ltidit'jiEt itEditft. 



■^RHSW? 
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STATE ROAD DKPARTMINT OF FLORIDA 
GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COtTNTraS AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER Jl, 1940 

(COST FOB YEARS 1839 AND 1»40 SHOWN UNDER THEIR RBSFECTIVE HEADINGS) 

SECOND DIVISION — CanUnued 



PROJECT NUMBEI 



51H. 



Oi sir-Taylor. 



I>{l(it.... 
T^tit 



i.l7 
0.fi6 
17. Jl 
1175 Fr 
It. SO 
}11 F-> 



tfPE 



ll.B.S.T.. 
R.BST.. 



Tinhrr Briita 

11 BS.T....7 

Timbtt HFiJjiti. . . . . 

Graded (E A[ S Qnlf — 

Pruiectil^ 



Ca,l r^r 19)9 



t 14.151.11 
5,477.00 



Ctj,r for 1940 



PflfCtnc 
CumplcEC 



100 
100 



Cstt tu Date 
Dec. 51. 1940 



197,998.07 
11,256.58 



Coantf 



i 441.595.55 

111.195.^ 
12.15S.58 



B 



Old 
Old 



«7 



COUNTV 
TOT A Li, 



l),.,d Mjici.. 
Bri^l^ FffEF, . 



71. »5 
1799 



I 4«.444,5» 



t 1,1154, 859.^ 



$ 1,000.717.04 



II. . 

J5. . 

614. .. 
til . 



PUTiMlakrr.Naisdu . 



DllT*|,. 

DbvaI.. 
Davil.. 
Duvll.. 



£-57 

E-10O-A_ 
1)T-A . . . 



DutaI-Mj^uu.. 

Dii»l 

Duvil 



984 

885.... . 

NilH51-P . 
NRH 79-Aa5 
NRH79-A(!j 
NBM79.Aa; 

79-B.... 

79-C, . . 

H5.A... 
NBHI4VB()5) 

145.C 

145-D.-. 



Duvil4:lajr.. 



3011.. 
1079- 



30X1. 
5017. 



Day Ml.... 

[>UT«|.Nl] 

Dutil... 

Duv^ 

Duval.... 
Pu4aL... 
Puvit.... 

Duvil 

Davmi 

Duvil.... 



I41.E 
WPOS 201 . 



149.A 

149-11 .... 

771 

BJB 

B8) 

9S5B 

WPCS 199 



5051.. 
5159. 



FAGM lOl-G 

105-t 

NHMl»4(:55:i 
FAGMIIW-A 



«>7-S. 
1034... 



4065. 
1115. 



DuvmI.. 
DbviL. 

Duval.. 
Duval.. 
Dlval- 
I>ttval.. 
D»ril.- 
Duval.. 
Duval-. 

Puval.. 
Duval.. 
Duval.. 
Duval.. 



2.51 
51 f[. 
11.80 

155 Fr. 

I.fr5 

3.54 

1410 Fr. 

1.75 

411 Fr 
1.B8 
8.70 
0.40 
1680 Fr. 
1.45 
B.74 

11) Fr 
4.1! 

119 Fr 
>.41 
«.1& 
1,15 

IMFi. 
O.IS 
1)1 

154 Fr. 
2.19 
5.78 
l.BO 

198 Ft. 



CcnriEirt. .... . . 1 

Cs>Dfrcrc Bridgri.. 

CQnrrccc I 

Coficrrir Bridal . / 

Conrrtre . 

Corjrrclc. ...... ... 

Sml-CiirrcrrtcOrcr paaa(Pa r r) 

Ci>Qcrcrf ......1 

SrteJ.CrsrKrcct ^r-]d£?t . - | 

CourrcEE 

Sur,ry 

R.n.s T 1 

Timhcr Bridp 
MMUrplialt... 
B.S.T. 



I 159 11 

1.175.00 



100 
100 
100 
100 



0.0« 
1.060 Fr. 
0.10 
0.57 
7.00 
El. 61 
J. 41 
0.01 
0.59 
101 Fr. 
4.11 



Dava|.CIa^. . 



Duval. 



0.30 

D.9« 

94 Fv. 

0.97 
ft. 76 
1.59 



Conrrcrc Bridn.... 

B.B.ST 

ConcFere Brld^.... 

Courrtrc 

Concrrrc. ..... 

toosfetf....... 

Courrcrc Bridge*... .. 

CoHcrr (c ,. .. 

Conr rvrv... . 

CDticffr,r Pridp......... 

Confrere 

CrHKftre 

Concrete and Cane. Unierpau 

Cancr^ieBEidjE . 

Survey.. ... . .... 

Cr>[icrerc Approachta .\ 

SrEcl.CurKrrte.Bfidgc | 

SurVEJF afld PliEii 

Crjncrerf .... 

Mariiphilr. 

SurvEf. .... . 

KhcEE ^tphalt (Ejifr. Oalr).- 

SutvtJ.. . .. . .... 

R. n S T. 1 

CnrKrere 0. H. Brjdn, .... I 

R. B S. T. 

A. R Croi^mi Sixoal 

Suevev *nd Plan, 

». fl. S T 

Trnrbcr E^rid^... 

MKavphalr..... .. .. 

C^lr'""' 

Sbdl BaicS. T. 



24.049.81 
159,181.14 



171 -JJ 

3,764.41 



189. 4 J 
10.03 



6,141.77 
7,965,44 



147,»71.66 
401,120.17 



40.04 
890.79 



100 
5 
5 

60 
100 
IDO 

im 

100 
IDO 
100 
100 
100 
lOO 
100 



111.091.04 
325.47 



100 
100 



CI.MI.IB 

1,1KI.0» 



14.JWS.77 
10. 3)3. 26 



100 
20 
100 



100 
100 



74.156.74 

69), 17). 39 
11), 675 .49 
149.151 91 
87.551. 11 

165,041.84 

151.947.25 

5.801.57 



101.975-1) 

159, 315. 56 
19,458.11 
166.271.14 
516,144.47 
Bl,44i.)l 
21,Ei45.37 
58,115.48 
101,456.99 
18,115.61 
114.919.69 
119,097.79 

175,950.94 
47.49 

75<,610,96 

525. 47 

11,115.61 

96.435.49 

545.91 

3,135.95 

145 1! 

98,561.91 
53,407.59 
2,567.94 
4.415.50 

31.334.87 

454. 710. m 



21O.i70.M 
105,615.94 



144,61C.15 
118,771.1) 



15.945.51 
190.096.87 
194,190.37 

79,115.61 
9.625.1) 

I6,sai.nr) 

69.107.59 
15.845.19 
71.515.64 
111.150.00 

111.017.69 



71.899.15 
6,520.52 
1,546,0I> 



54,964.6) 

461,702.55 
10.061,14 

149,151.91 
97,553. 1) 

110.411.69 
15,175.00 
5,901.57 



101,975.15 

158.315.56 
2.511.40 
76.174.57 
HI, 95!. 90 
1.619.64 
11.010,54 
21,115.48 
)5.119.60 
1.968.5) 
41,406.05 
67.947.71 

161,913.15 
47.49 

la.BK.U 

513.17 

19.51). 61 

96.455.49 

545-91 

5.255.95 

H!-5) 

25.664-56 

4*. 887-07 

111-94 

4.475.50 

51.534.87 

454-710.01 



Eype jadLcarei credrta. 



IS 



4? 


)IU4-H 




DiivjJ 


0.06 
5^00 


Suiver 






100 A7a.40 






626 40 


7B 


§76- A 


J0J7. 


Du*iL.. 

Duva!-£i johni 


R. A. Croiiinc SicoaI.. .,....., 
R B S T 


l,lt].« 




100 

100 


),>M,09 

43,694.44 

86.37 

4,M1.;!9 

4IH.01 

662,71 

17,8<».ll 

91,2ai.l7 
211,410.61 

85,619 6a 
67,344.1) 
1,150.17 
6.00 
179,92 
4,506,19 


1.259.0) 




75-64 


78 










FAGS iyA. 


4U9 

1048 

i5l5 








•4.57 






86.17 
4,991.79 




















1091 


DuvaI „_ . 


0.19 
J. 50 
1-00 
0.44 
1B7 ft. 
18,71 

5.70 
5.20 
17.00 
1.50 
0^01 


S. B. R, M 

£urrEr . 




Aa.ta 


t 






li? 
























100 

100 

100 

100 
95 










Wt'OHigA-A 
1025 

FAS 185.... 
1169 


AOll 

«m 

31J7 

ilH. 

54i6 

lOH 


DumL. { 


Copcirie. ■! 

ConcfCEC Overput... 1 

Graded 


74.M 


771.10 

JIS.IO 

l,«H.41 
!)il)[).9l 
1,110.17 


7«,«».00 






V}4 


OuTtI 








Du^iJ., „ .._.. 




3.TI4.*! 
11.49^.91 


74,781.00 




10,8)7.61 
67,)44.1J 




Graded 




)76 


PuiraE ^ 


Suivir 








FASU'A.. 

WPGM m 

WPGM12I-B 


Survey 




























179.91 
1.895.09 




*(J77. 


Duval. „ _, _.. 


R. R. OdMinj; Sljtnali 


O.l) 


4,500.16 


IM) 


1,611.10 








COU^fTY 
TOTALS 


r Road Milci..., 

\ Dridff Fccr 


119.01 
7,01S 


} 


I 674.2)1.25 


1 ).)),a70.]l 




8 3. 419. 759. 44 


1 2,06ti,41B.16 


J 551, 152. )1 


















7.7B 

9r49 

6&Fr. 

o.n 

140 f-"[ . 

10.57 

10,11 

150 

■a. 60 


R. B S T ....„ 

R. B S T..... 1 

JmheJt BiidRH_.„^ ^j 

R B ST. \ 

^irt\-Caaintt Bridge^—.... J 
R. B.5. T... 






100 

too 

iOO 
100 

100 


8 1)1,1)4.21 
169,9)1.01 

48,816.92 

154,768.00 

I)l,9a3.14 

2,866.26 

51, 276. [6 




S 90.000.00 


t 48,1)4.11 

169,931-01 

10,lS).5i 

154,766.00 

89,960. )7 

1,866, 1( 


14 


7J0 

f AS l-A , , , 


5479 


Gikhriit-Alac&HM 


41,4«].TI 


149.16 
12), 19 




n 


GilEThriii. , 


11,415,45 


7.119.91 










41,022,77 




1J4J-A..... 
il45 . 


MH4 

5CIW 






10. )l 
I1,130.M 


.24 
a),779.29 




SI 


Gitthmt 




50 




















COUNTY 
TOTALS 


r Rnad Mifcj , 


17.4* 
5W 


1 


f 14. 2m. 72 


1 )4,151.1B 




J 799,177.71 


t 11. 41). 45 


8 1)9,152.69 








* 6)9,)01.58 














SW5 


H*ti*ilrpn.. ( 

HfljnJhan 

Hjmjlrnn 1, 

Hanilnan 

HaDil[«n^Ccplunl>ia. . .. ... 


11, S7 
151 Ft 

4lfi Fl. 

a. 15 

21 Fr 

imFi. 

m Fl 
11. sa 
77 Fr 

H Fl 


R. B,S T „ V 

Curtrrsrc Bridjiei _, j 




( i,444.aa 


100 
100 

100 
100 
100 

100 

in> 

100 
100 
100 

100 

100 


f 3SS,205.12 
[20,142.77 

160,153.14 
11.401.44 
24.5BO.fiO 

144,262.71 

4.651.50 

1.171,49 

45,791.1) 

[81.aBl.49 

).092.9a 

14).)87,51 

l,9«.l) 

61.954 7(1 

115.949.19 

198. IS 


1 160.786.70 
56,6)4.43 

82,549.29 
14. 78). 10 
11. 495 .84 

138.448.61 
4,007.00 


S 7a.92d.13 
79,016.11 


* 148.491.17 
«3,)Ot.54 

98,777.70 

618.14 

5.644.76 

199,151.17 

644.50 

1.175.49 

11.557.67 

104.194,11 

),092.9a 




7*B 




1 

1 


1»-A 

!*-» 


JWT- 


R if S T .,. , V 

Conf^cfBriJut } 

Coritrcte BrJdne ., 




2.4U.aa 














5,440.00 
6.656.a9 




lU 


519* 


R. B &. T . .......1 

rthfi|.Tr(c Bridj^c J 




644,19 




Mamilrua. 




5ZSH 


Caiik Guftidt ...... 


1,I71.« 






HanilEAfi'SifnlBaEc.... 


146 Ft 
r.54 
122 Fl. 
6.41 
6.00 
13. Sn 
14.17 


Sfccl-Concrcie Bridae , ., . 

R B S T - 


20,636.37 


34,133.46 

77,682,16 






NH5 in... 


4095.. ...- 






HanuJton....... _. 




30 


fiH 

I1J2. 


5591, 


HAtIllJ[CM1 ,.,, ^, 


R a. S. T 




)tB.e4 






W 






1.9)6.15 

61,954,70 

1)5,949,29 

198.26 


116 


111].. ..... 

iHJ'A 


5160. 

5035 

5550. 




GtMitd ^. 


4).l»).75 


17,296,a] 

i.«a 

146.28 


100 
100 










Gijdfd ...,_ 








HamjJmn 




























COUNTY 
TOTALS 


/ Roid MiJ« ,^ ..... 


74,31 
1^405 


} 


f 111,162.01 


1 43. 06]. 77 




1 1,746.764.1(1 


t 591,425.61 


t 170.051.19 








8 984,187,11 












NRSllP... 




LAiaydtt-STMWtDnfe. . 

LtUjcite 

l.i.tajtt%e ,. 

Lafaj'ctfc 

C^^^ycrff 


611 Fr, 

0.04 

lT.4it 

966 Fl 

13.18 

Bl hi. 

54 Fr 

*.7l 

301 Fi 

11. 8H 

6.13 


Stfcl-ConcrcTf Biidfc 

R B S T 

H. H. S.T ........... 

TimtHf Bridui 

R. B S. T. 


* 

1,I40.)9 
19.792.11 
17,)41.I1 


1.--., 

1.51 


100 

100 

[00 

loo 

99 

1 [00 ^ 

1 isf 

" 100 ^ 


t 61, 01 2. It 

),047.62 

411.163.15 

357.0iA2.(H 

61,871.11 

416,614.0) 

796. )9 
50.563.41 
48.805.74 


S 61,062.11 
),0O5.41 


$ 


* 1.910. JO 
41.11 

219i«9)-l9 


J-A 


NRSliS-HOS) 

5ia 

535 

1102 

Sll-A 

iMfl-B 

ICKW 

unc 




VA 


5>51 

5153 

5056 

5016. 

53W 

5)64_ 

5191 .. 


161,)70.OO 
41,6)0.00 










314,152,04 
6S,875.ai 
574,151 .09 


5C 


IrCuticrcr; CulTcrri. , 

i^nAtA 

5 Timbft-Sicrt-Cofi Sfidieiv 

R. D S T , 

Grtdcd 


2!, 419.17 

l]),)44.t) 

737.71 
6,690. ai 
31,920.46 




W 




51,4>1,94 


frV 


BrJfler SmTcr. . 


79s . 59 
50. 363. 41 
46,801,74 


&9 


Lfllavf^cc .... 


2,91 
9.11 


5 B R. M... _., 

tVitded, 


15.971.39 
15,721. JJ 




























COUNTY 
TOTAIS 


f Rrtirl MJki.. 

V Btiigt pMt 


64.45 
2.016 


} 


t aa,fi]a.iB 


1 157,174.11 




5 1,4)7.941.56 


t 64,087.51 


I 257,491.94 


i 1,116,388 10 














II4OO 
7.15 

11.89 
6.B5 


H.B. S.T, CS.T, Only) 

R. B. S.T., 

R B S T._ 

R B S. T. _ 


t 


I --. 

491.95 


100 
100 
100 


5 4), 410, 44 

(47,417.19 
244,001.25 
1)6,941.57 


t . ... 


I 


t 4), 410.44 


J 


M8-A 








8eB-C 










144.001.25 


IJ 


*77-A...... 


M7S - 






57.810.16 
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STATI ROAD DEPAHTMINT OF FLORIDA 
GXNXRAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION CC^T, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMFUETKD AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECKMBER 3t, 1944 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THIIR RESPECTIVE HEADINGS) 

SECOND DIVISION — Continued 



ROAD 


PRC\(ECI 


NUMBER 


lOllNTT 


LENGTH 


TYPE 


CoiE tar 1419 


Cwil W 194" 




Cnit ID Dare 
Dcr. 11, 1940 


FUN as 


No. 


OU 


Neat 


Fed^ril 


Counir 


Sutc 


11 


tJ7.» 

677-C -. 

677-D 


1476 

M77 


Urr 

U'r . — 

l^'f-- 

I."!' 


11. 10 

MH Ft. 
9-99 

B77 Fi. 

10.90 

1 .1H7 I't 

37, (XI 

7.41 


R B S T \ 

Tjiiihtf BiiJici... 

B 11 S. T 

Timhrr PnllAEi... ... 

R B. S. T 

Timht, BiiJ|ci 


1.- 


S J. 071. in 
1J9.0I 


JflO 
100 


S ie»,54Z.C17 

4!)1,379-Tg 

101,146-71 

1(1,582-54 

199,197^^ 

UkIU7.9B 

1*5. « 

718.74 

205,549.EL5 

9,415.V 

1^7,<14h.|Jt 

312,19^.65 

110,116 12 

310h4BM4 
13,401.1} 
lMt4l.69 

101,474.69 
545-11 

Ih1»V.87 
46.9M-33 
7.135-41 

311.408-00 

405,133-70 
104,449.40 


$ 


$ 9fi. 117.76 
04.419.04 
74.031-B4 


E 2JI4 1l4 11 


11 

U 
1) 




407.860.75 

3i9.1]l'A7 

10,583.S4 
4B. 360.60 
I3,887.9B 


191 
















B. B..S.T....J. 

R. B, S. T 






ino 

100 


1I0,6}T.M 




tb-\ 


IJSO'A, 




U.J; :"";::.": 




77 


1214 




u,i....: : : 






77- A 


JUl-C 

91-A 

H-91-B 

9i.t: .. 

m-D 

S5-E 

9)-F 

FAS7-A... 
FAS7-fl-.- 

1111> 

^19 


1414 

WJTi 

KtW. . . . 

M14, 

Hill 

WIS. 

311) . 

»J1, 


L.4-.... ......;. 

Lt.,.., 

Lev* 


ii.JD 

6.11 

9JFi 

1.71 

«.I1 

166 Fl 

7.19 

190 f 1. 

1.51 

44^ Ft 

a>Fi 

lllfi. 

10. OA 

IWFl. 

10. (V> 

177 Fl 
0.11 
0.46 
9.71 
14.11 
153 El 
15.04 


^urvcr ' ' 


■ "T—l- . 


67.16 


IPO 

loo 
Km 

100 
JM 

im 

Mil 

iOo 






75Jt 74 




R. B..^. T 

tMt.LTctc BridRE............. 

R. U. S. T 

R. B S. T .... 

CttnEnlc IJrid»< 

ni.dEd 
StrEl.CtjaLtEic {irtdlcf. 

lltidcd 

StcEl-CimciEtE B,idj|i>... 
.Siccl.CunrrcfE HndflE 

Timbcr.S[«J-CtitK. Bridjc... 

r.t.dEd .1 

.SicEl-Ctiticrctc Rridgc / 


I9.70lr1l 
IW,7J7« 

76,628-46 
11,471-4^ 


116,561.71 
iA4,014-CX» 

1(^.188-37 
8l..^l-3« 

81,g5**-PV 

5.3V1.00 
5,341.12 






it 


19.30 
17,66«.7$ 
150,503.67 
lKft4J.7fi 

10-07 




9.4V5.14 
155.014.18 

I34»{106.36 

l:38,474-B( 


ai 


Lev .-. - 

Ltrv.. -,.., ,. 

u.^ . .- 

Ijvv . ., 

U,'T-Ci„.> 

Umv ... 


at 




SI 




tl-A 




147,511-35 


SI -A 




8.344. 37 

101,47^-^4 
H3-I1 

3,ftW.17 
3,014.81 
1 Ob\ 61 


fil-A 


u.: .( 

i^'r 

l-vr 




160 






134 


1170. 


WIl. 


Sfirvtv 


it. to 




' 'loo 

10(1 


44,fl7'^.41 
6.1lKflO 








SW 


NSHllJKlll 
WPGB 111-C 
67fr-A 

«7frB .. . 
b7tt-<L. . . . 




U«f-Dnic. . 

L'-f,...— 

I.c.r 


A. P. S. T . . . 

Survey 






Iw 




311.61 
90,501-61 

113,171.01 
116, 47*. 60 


100 


5470 

5471. . 
5471. 


H B S T 




in 47 
847.01 


100 
100 




i>0,g()4.19 

1^,7^0.69 
16^4969-80 


l^'y - { 

L"V ..-. 


K. B.S.T.... L 

Timtwr Ettimu f 

». B S. T. 








i;ouNTy 

TtlTAU 




I6>.(B 
4.569 


i 


I 3u,i«i.ai 


t l«^,615.'i3 




$ 4,135,634.53 


$ 795,7«.5i 


1 809. 114. 8A 






1 BtLdfie Ff^r 


J 3,730,711.09 










5249. .... 


M.duLiri .{ 

M.dtson-leiTcrwn. ,. . .. 
Miditun-Suwinnct 


1.46 

11 ti. 

161 f'[. 

729 Fs. 

O.H 

141 Fi. 

0.14 

11.5* 

518 Fi 

14.15 

11 Fi 

12.17 

12.17 

594 F. 

b.ll 

94 Ft 

11. 1> 

16.40 

a. 20 

4.70 

17! •"! 


R. B. S-T I 

(.oitLrfTf Bridjif. J 

Cr>ncretc Brid^t. 


S 851. Bl 


1 58.68 


IOI] 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 

I 

4B 
100 


S 2L>3.«8:-61 
4CM3A9.1B 
111,411.34 

SI. 901. 97 
18.987.03 

586,(109-97 

4)7. 301. 9P 
382,766.50 

1A8.18B.83 

75,838-Sa 
57,115-11 
3ifl69.99 
2,6BO.i5 
Z49,891.9« 
20,665.66 


J i[o.*i2.oft 

30,533.08 

75,100-00 
17,436.0tJ 


( 1,100.00 




1 
1 


fr-B, . .... 
41 


40,8&9.]B 




HfPGH 4VB 
WPH JS-C . 

sei 

!71 

174 

»U.. 


4099 


Madiuui ( 


Concrcic Overjv^it , ,_-, J 










1 


MldlKID 








1,551,01 




»J4 

5116. 

Jlil 

5M1.. 


M*diMin. 

MidiwD 


Ct-nc«h: ._..! 


J, 510 .66 


148. S8 
3.0A 


123,079.01 

112,BI8-45 
75,164.65 

76,434^70 




R. B. S. T--„.__,. 

Timber Bfcdif,„_„.,.,_, 

R b s r..,. 

R H, 5- T- ...1 

TLraKtr- Bndcei 

GfideJ .,,., . 






9 


Madmn 

Mid lion , 




in7 4^ 65 










M.diivn.JeffcrHHI... .. 






)l»4. 

mi-A 

1 1 14. 

E-(17-D 


50M 

1179 

5159 


R H S T 


l,706.ftV 

i,7-l7.M 

7. IS 


in.iaj.ij 

l^f?74.6l 




2.500-00 












L16 


Mftdiran 








2.fcSO-51 
115.116.98 


100 


MKJrHin 


R. B V T. 


114.e63.OQ 






7QQ-B 




M4^ i uin-Jcffrf loa 






























COUVTr 
TOTALS 


(Roia MiJci 


101 .71 
1.514 


) 


1 II^IM.BT 


t 15,994-78 




f 1.573.5B3.36 


t 358.386.14 


i 3^1.196.81 








f 1.811,000.41 











n 

»7 



NDH 101- A 
HUM 1 01- A 
WPMHIDl'B 



101-C . 
WPCHlPin 



WPGMIOtL 
WPGHIOVF 



10)- H 



NRH no 



WKiH IICO 



¥.-5T 
111.. 



NRH )1 



inj-J , 
104A. . . . 






IIM. 



Ni»iiu-Djlcr-DHTil.. 
hfu»a 

^^J*uu 



NAkuu-[ 



Nauiu- 

NUHLl 

Nw**u 



Ni»ij.. 






Nl»ili 

Na4»ti-(3ijTfll.. 
Nd»iu 



SlFt. 



0,» 

170 Ft. 

11-49 

I« Fi. 

l.M 
6J4 Fl. 
5*6 Fl. 

1.06 

9.9» 
M2 Fr. 



1)9 Fl 



11. SI 

177 Fl. 
J.il 

]91 Fl 
0.47 
O.il 
7.59 

14tFl 
o.Si 

119 Fi 
0.51 

i;eFt 



t.ll 
115 Fl. 

7.ei> 
IMFl. 

n.io 

0.)fi 



CaDcrtie -,.-,. 

CnnCTrIc Pii J|c. ..-.-.- . - . 
doatrtie Bridge (Hc-Cdd.), . 
R. A. Ov»uji£ Sijjni]---.--. 

Concrti^ ....- -. 

Cnncrere OvErpftii 

Cooeretc 

C^acLTtit Beiiljct...-.- 

(Laocreu -. 

Cuncrclc Srid^i 

Steel .OnKTT EC Bfidje....... 

" B. S. T.. 



biiuminoui Maod^ra 1 

CoDCTCic brtdgci - . - I 

R R Cruuing Sigitaj 

Cttncrfte Bridge -. 

Shir« al Rr.Coii>[.wi(hSlft.G« 

R S S T -. 

Coiwrelc Rridvti 

R. B S. T 

Tiiofacr Bi-id^ 

R II S. T. 



CoiKtect. 

R B S T 

Tinbrr Bridjie*. .-.,-.---. 

H- B 5 T .-.. 

Concrete Ovefjvii. ,, . 

Cancrcre--^. .. 

CfliKrcEc Ovcrpiii. ....... 

R. R. Cr<i«4tnj| SignjiL-- 

R. B 5 T 

Ti IB bcr-£[ul-Ct>AC. Bridiei 

R fl S. T 

Timhrj- SlcchCdnc. Bf^gci - 

Sui^Fir.. 

S. B. R. M.. „ -..- 



1, 147.49 

U4,136.11 

E, 110. 15 



It.W 

14,446.^ 

lOl.UO.gA 

2, lie. SI 



100 
100 
100 

lOO 

100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

loo 

100 

100 
100 

loo 



100 

ioo ^ 



68,471.11 
16.304.71 
1.M9.44 

111,151-44 

lis, 170. U 

lM,611.9i 

109.517. H 
11,^7. BU 

414,00O-Bfl 
4,171.11 
lB,41ft.ll 
11,504.80 

411,415.07 

307,409.19 
£0,140.05 
14,147.04 

51«, 516.79 

86,9W.94 

140, Hll. 19 
4,101.10 



174,175.14 
l,49a.S9 
9,101-01 



11,414,00 
50,114.11 
2,461.17 

99,^1.10 

110, 546, Bl 

144, 610, }2 
91, 141. 04 



179,111-19 
4,192.19 
11,941-19 



191,616.41 
ll,600.B9 
11,510.00 

97,418.00 

79,661-00 

127,186.00 
4,191.4) 

111,077.00 

139,141.67 



15,017.51 

6,090.61 

1)4. )7 

11,691.14 

54B.014-05 

121,983.76 
1I6,9B4.54 
15,997.19 

214,669.19 

79.91 

l.lU.tl 

53,}B4.«o 

421,421.07 

114,771,7! 
8, 119. 16 

2,997.04 

119,018.79 

7,117.94 

1). 447. 19 
101.77 



111,0)0.17 
2,498.69 
9,102.02 



COUNTY 
TOTALS 



Rnid Miln.. 
BtidjtG Fen. . 



71-42 

1,7™ 



t 1,114,600,71 



i 1,616,691-01 



I 1,205,907.71 



I 
I 
1 

5- A 
5- A 
5-A 
1-A 
1 A 

10 

10 

10 

10 

10 



77 

77 

77-1; .1. 



WPUH 10.11 

41 

529 

511. . 

NRS 119. 
NRSIK-flC))) 
WBGM129-IS 

167-B . 

719 

67 

761 

764 . . 

7*4-S . 

7*5 



14 H_ 

1071. 



Sjwannte 

£u i#«nnEC-MidiHtn- - . 

StiiffBrtncE. . 

Suwrnnnee-. . . 

Suwanjict-Lifi^tire. 
f^HWBnncE.Ljfejclte. . 



5»1.. 

i»0. 



SuvaflncF-Colun^ii. . 

Suwjnncf. 

Suwantice. -.-. 

Suwuper 

Snwuincr . 

SuMAmwc. , .-- -, 

SuwiqncE. .. . . 



100).--. 
tO«.I 



mil.. 

1399- 



FASS.A. 
t77-C.-.. 



1017. 



Smwauncc 

Sowinncr.Ltliimic. 

SuiH4nne^-t;ilf hriil. . 



O.M 

104 Fr 

12.58 

11.11 

131 Fl 

0,07 

0.01 

MFi. 

8.60 

116 f r. 

11.12 

11.97 

111 Fl. 

6.91 

11.97 

1.00 



&tetl-Con,:r«te BridRf-.-. 

CaiKrecc 

R B-S- T. 

SrcEl-ConrrriE Btidte -- 

R. B. S. T._- 

SurTc^ -,.....-... 

ConEiric Bridjc. .-. . . 

R B 5 T. 

^icel-ConrrcIc Bridrc 

R- fl. S T 

T.. 



711.17 

'uii«4 



1146. . 
1117-C 
2567.... 



1119. 
JMl, 

1422 1' 



SuwAnnec. 
Suwannee. 
SuwanncE. 

Su**rtnce 
SuwjinnK. 



0.1) 
140 Fl 
1.48 
1.16 
11.90 
10.70 



Concicte OvETpaii 

R B S T 

5- B R M 

11 fl S T 

flridjc Suner 

R. B S T. 

Sl«].Con<l4le Bridle. 
R. B. S T 



80«,H 
1,111.66 



64.191.17 
11,461,71 



ll,140.1il 
717.71 



221.28 



100 
100 
100 



IQO 
94 



R. fl. S. T 

SurTcy 

R. B S T. 

Carr PrilliQji Uiy ol Live Otk 

S. B. R. M. Ui Un OM 



10,<6).O7 



11,177.91 
i)T,7oi.71 

m.Ta 



100 

10b 



597. M 
)I,26S.6I 
411,171-11 
377,iai,46 
11,181.67 
1,111-41 
187. 1) 
17,521,21 
148,117.69 
11.199.61 
211,189.21 
219, 468. 28 
19,184,76 
151,968.47 

112,913,27 
717,71 

47,106.71 

16,691.88 

42,940.98 

621,91 

182,181.41 

7B.29 

161.70 



21,082.11 
4,477.20 



141,100.00 



202,100.00 
1)8.100.00 
18.4)7.11 
111,100.00 

se, 000,00 



197.04 

915,11 

411,171,15 

177,181,48 

2,103.11 

856.11 

187.4) 

17.111.11 

5,817.69 

966.12 

8.781-21 

20,968.18 

747 . 11 

14,468.47 

176,911.17 

717.71 

24.190.81 

18,691.88 

42,940,98 

621.91 

181,181.41 

78.29 

361-70 



COUNTY 
TOTALS 



Rnad Milei . 
flrid^ Peer. . 



100.80 
956 



t 2,291,794.90 



I 92,961.34 



% 1.411,396.05 



1 A 

l-A ft66 
11 

11 
11 
Jl 



86L3 
790 



819 . 
1198. 



1152. 
5084. 



1119... 

811-D. 
1199. . 



5019. 

liiil 



TayJtir.. 
T4 Jilr. . 
Tajlgr. . 

T*flOT_. 

TijrloF. . 
Tt^lor.. 
TifW, . 

TaYlnr. . 

Tajilw.. 



0.15 

10.00 

11-91 

,061 Ft. 

0,79 
16.00 
10.10 
61 Ft 

1,66 

1,08 
45 Fi 



R B. S, T 

SI R 5 T 

SwrTfJ, 

GnJtd 1 

Stee|.C4iiict4Ee Bridle* J 

R.S.ST 

S B. ». M. 

Sut»ef , 

TimbEi-.StEel-CtHie. Aejdn- 1 

Gr.deil J 

R- B S T 1 

Ttmbtt Brid^ J 



74,697.61 

"ioiiiiii) 



J.447,W 
"i7i4M!7! 



11,189.17 
10,117.47 
10,911.11 

190,086.05 

18,442.95 

10,846,21 

298-10 

10,111.25 

14,1I2.<6 



11,189-37 

10.117.47 
10,911,11 

159,941,6* 

18,411.91 

50,846.11 

298 50 

30,114.2) 



[v]^e indiiifei Erediii. 



■,^ — ■■ - -»fc» wiiwM 



ETXa" 



STATE ROAD DEPASTMENT OF FLORIDA 
GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRDCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS} 

SECOND DIVISION — Continued 



KOAD 


PkOjECT NUMBER 


COUS-TY 


LENGTH 


TYPE 


Colt lor 19)9 


Coil for 1940 


Percent 
CorapJeie 


Dec. 11, 1940 


FUNDS 


No. 


Old 

NRH 11:\. 

fJRH 53.B . 
NJIH93-C(55) 
NRHJl-DOi) 

91-E 

m 

JM 

H) 


NCIT 


Fnlcral 


Cnunl7 


5wt 




swi 


Tuloi „. . 


JO.ll 

ZllFc. 

S.« 

O.OI 

0.66 

SO Ft 

n.li 

l.li 
7.97 

111 Fl. 

lU f i. 
H.71 

«7 Ff- 


R. B. S. t 


S 1,111.49 


s M.n 


100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 

lOO 
100 

100 


f 4«,0ii.7B 
45,174.67 
161,061.19 
illtlll.CKS 

97,296-27 

4,197.44 
59,i94.S9 

99,051. U 
546-31 

5ia,75a.6l 
9ia.>9 


i 2e7,517.1d 
li,TS9.W 
117,951.73 
155,651.67 

81,671.11 


» 






Ti>lo'., 

T.ijor 






5)0* 

J3IH- 


B B ST. . 


7W.19 
719.44 


3.U 

7.BI 






T.jlnr 


R. D. 5. T 

R B S T 

MjCiiphilt— -- 

tdJiLrtrf RliigS . . 

R BST 

Grided (Niw L«:ii.Pi[i|.)77> 

It B, S T 1 

Timbtf BridpGi ...... J 






SM 


T»]rlof. 

Ttylor 


1I,&I4,]6 






ll,VB7.itB 


3,4}l!lB 




4,)$7.'l4 




)107 

JtW 

J015 


T.iIdt 




" 






T.jlor ( 

T»vlor-Diiic ,-^ 

Tjtiot , ( 
















yw 


«. B. S. T \ 

Tittitwr Bridjt» J 


l.JH.IH 






99.i96,ia 






































dOUNtT 
TOTALS. 


1 Jl(»d Mjici - . . 


91. U 

111 9? 


1 


1 107,111.44 


% 11,119.44 




$ 1,994,616.99 


$ 711,947.09 


1 »,)M.2S 






t BridscFtcl 




















ia.30 

*.59 

46Ff- 

^WFt- 
1.T7 

JAB F[ 
CM 

317 Ft, 
0.11 
J.B6 


R, B. S. T 

R B 5. T \ 

Tmhei Bf(d»E -j 






100 

ISO 
100 
100 
100 

100 

100 


t 110,420-59 

9],0B0.11 
41,1)6.45 
65,720-42 
40,JM.91 

67,411.16 

105, 930. BI 

1,005.71 

704.66 

S44.15 

JJO.M 




1 u^.^ii.oa 










llfiioft.... \ 






















NHS i);(M3 

ROl-B 




Lnion 

Union-ErmAtani 


R B.S T 






7S,i)7.11 












40, JV»r9] 




FAS 1-A... 

S7< ., 

1534 


JMl 

SlIJl- 


^niort'MMiiKit 


9. B S, T 

,Stecl-€oeicrcEc Bndgic 

ar»ded,,,, 

Sind Bir. gati Mix. 


61,oaD.J« 
IB. 77 


Bll .17 
7B.S9 


17,111,71 






49 




lCn,9l0rAl 








1,00^.71 












SurrcT 










































»» - 


Uiuiia- 








HO.H 








iio.ia 


























COUNTY 
TOTALS. 




24.11 
1,060 


} 


* 0,109. II 


i 1, ISO. 14 




1 66*, 101.76 


5 105,540-9* 


1 i7i.ajo.w 






\ &rid(ie Ffer 


$ 3^1,9*1*0 






DIVISION 
TOTALS. 


Rod J Mi\tt 


1.4H.9B 

J19.93 

41,551.00 


I 


tl,913,30S.i7 


11, 11), 119.75 




t)9,9B4,081.5i 


* 9,621.950.46 


t J, ill. an. vi 






Suritf Mill! 

Br.dstF«._... 


filJ.OO&^fin.M 




1 







r|rpc iDdJciKi crediii. 



THIRD DIVISION 



$XtAt> 


PROJECT 


MUMftBSt 


rOUNTY 


LF-NfiTH 


typf. 


CiHM hit 14^9 


Cdie fcr 19>*0 


l^erceni 
Cnmplere 


Coil 10 t>iiu 
Dec 31, LS40 


F U ISt D 5 


Uo. 


Old 


New 


Federal 


Caunt]r 


%IM.tt 




*7I1— 


M» -. 

WL 


Btr 

5*^ - 


0.36 

ns Ft. 

9 0^ 

3H FE- 

1,781 Fi. 

<.41J Kr 

5, IB 

l^frFr. 

11.44 

ni ti 

164 Fr. 

3-26 

61 Fi. 

],4]JL tr 

0.70 


CoBtrtic- 


« S.H 


s 

15,D5«.50 


100 

lOO 
lOl 
100 

ion 

100 

100 
lOti 

too 
too 


1 110.495.76 

378.117. 51 

WM, 701,54 

l,iafii\17.59 

loir 201. W 

fiOl.759.81 

1*1,950-51 

115-555.05 

7.151 9* 

17. 019.71 

69l>17 

jaa.a5O.j7 

361(391.12 

J76.117.6I 

401.014.61 

5(1,|09U9 
47,1196.80 

infl,lri7.76 

l&l,9a4.T] 
l[W,6in.3l 

37-*. 56 

P7,7]6.46 

l,bl4.4l 

6.19 

J^66.|4 

i,iai.9i 

I,4fl5.n7 


i 111.137 35 








StcrbCDDCTcre Brtdve ..... 
R.U.K.^nd mt Rd Mi. Stir 
Timticr Bf4dsct. .. . 














615*4TO,*fl 
l.a07,95Brai 






601 

«§& 

7« 

7&A 














10 


544J....... 

5M4,.-...- 


B^C 

Bir , . -,- 


Sand Bit. Rojd MJi. 

Timhcf BriJjic 

R B.hv.SftndUir.Rd MxSur 

Timber BrLd^ci. .^ 

Sind Ski. RiMd Mt^..,.,.,' 

Timbtr Hrtd^ca... 

Sand Bil Ryjd Mil 

Timber Urtd^e^ 

Timber Bndae {¥.. & S. Onl*) 
Sind Die. Ruid Mik. 




l^lM.Vl 
71,917.09 














10 


B»J 

^t 






IBl, 950.51 










10 


7ft7-B 












7^^51.98 






340J 




I,W4.77 


U,7)4h» 
691.17 






17,019.71 






KJ::::::::::.::: 






20 


300-A 


B*]r 

B-r 


B.»7 

655 Ft. 

11. 1) 

^17 Fr. 

l>)^ Fi. 

112 Fr 

N.ri& 

W^ F[ 

3,03 

11. Jl 
■n F(. 

6.« 
1.016 Ft. 

4.ao 

1.41 


Cijncfeie. 

Timber BrJdK»... 

R ft w. Sind Bit Rd.Mi $w 

TihuhfT ^ndgci 

R. B. S, T-,... 




loa 

100 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
LOO 
loo 




lOS.OOt.lO 
137,701.65 
1)1,545.58 


mo 349.07 




soo-c 

!ffl§ 


5J1*- 

MM 

WHJ 


]^K,)44.U«i 


41,126.76 
5,601. 14 

419, B5 








15,144,00 






Tuobcr HriJMi. , 

Timber Overran . . 

•int^ BiE R.j^d Mn 

Tttnber ft MiJn-Pt.liriditet 
^and Bir Road Mi^ 




SI 
}1 


£::::::::::::::::::: 

»•» 1 

Stf-- 

B«jr'W*lfOfl 

B>r 

»■> -, - 


177,635.61 

50,109.19 














JrOaO.OO 
5,000.00 




n 


IJtfT. 


5049- 


Sind a±f Ui^Suhf Tr I'd \ 
Timber BriJijc ,._ I 


^.711. IB 


9,a0B.46 




105,107.7* 


113 


NKH97-G. 
PWA T>1... 
iii7.. 
FAS2-A... 
FAGS 1 A.. 


554^."!..' 

JOIU 

4111 


Sind Bit. Riii^ Mil 






107,JM.1S 

I7,2i9.5i> 
1,511. IB 




74,650. 16 












197 






tt,Q6 

hi. 34 

1.551-76 


174. JO 


500 
jOO 


Sin J Bir. H«ut[ Mil 

R, R. Cru«ttii^ Sljifliil. .. . .. 


44.1H.16 
81 .66 


ino 

100 


50,496.88 
101.14 


Si.<t ., ,, .... 




Biy 

Bay .. ._. 


i.flj 








II4l'B 




Surwej....... ,., .. , 
















IMi 




B'r - '■ '- 

B"? - 


J. 00 

n-7« 


1 IBI.9I 




15J9. -. - 




SHr»cy_ .. _. 












l,4B5.tl7 






COU >!TY 
TOTALS. 


1 Road Mil» 

1 Pndj^c FkI 


119,75 
1>k9H 


} 


; 31^,*J3.01 


$ [B1,466.4A 




S 6|Ofl»,501.W 


J J74,667-lft 


$ 3.IX».«7B«tD 




















l.BB 

11. 6» 

117 Ff 

14.46 

124 Fl: 

O.Bl 

31.00 
14.00 
1.5B 
687 Fe. 
m Fe. 
1*70 

s,ri 


S. C, S.T.. __. 

R B. S.T ......... . 

S. C. S. T.. \ 

Ttmtitf Bridge*--. \ 

Bri4Je«^'^i>rvrr.... . . . 

5. C.S. T., . . I 

Timbci Bridnei .. 

S, C, S, T.r , . 

Graded. . 


* - 


1 -- 

4»717.71 

Hp504.49 


LOO 
100 

LOO 
LOO 

71 


t 69h745.37 
95,177.61 

m. 117.79 
1,155.31 

111,4^11.61 

M.fifl4.11 

10,4B9-61 

615.91 

3,416. IB 

e4,PiA,M 

B,4ft|.M 
l4,Jl[»ft.71 
11,11K94 
161,7^9.14 

3l7,U!il.97 


S 7.647.17 
B4,914.00 




1 61,U96.00 




WPSS NVfl 

Vi| - . . 
NFPKU'NM) 

SOI-I> 

BH,.. 








5S11. 








CiJll^Ufl ... 

ddlhuun . i 

CilhnunCuir . 




4 


in 5 






111,612.61 


^ 








R4 


CmlbuRD... 








M 


Cilbfkun.. 






615. 9L 




rALiMJ-Hfl) 
FA51-C. . 

1l04d 


M74_ 

yo«2 

^[^9^... -. 


Survey. 

Sjnd fill. RajJ Mil.... .... 

TiJtfltvcT-SleehCon.cm Br»dftc. 
^Icel'Cctnircte Bridac,-. . . 
Grided.... .. 


»91,79 
15,111 71 
7,711,54 


1.01U.)9 
71.67 


LOO 
100 

14 
LOO 
100 

LCD 


17,319.59 
6,061.19 
1,607 .OB 




1,916. IB 
47,619.04 
1,420, Jl 
















14,531.B4 




500 


CaI haun-Libcrfp . ... -^ . . .. . " 




13 311.94 




KN* 

1110. .... 


yj4a . 

SlOl 


S.CS.T..... 

SiJid CAiy Surfase Treftrrd..,. 


7.674.61 


131.6* 
167.94 




L.aia.w 


160, 710. M 
]17 9BI .97 


300 

















t lypt iiidicittfc crtdin. 



VMjm- 



am 



STATE ROAB DKPASTMXNT OF FLORIDA 
GKNIRAL ACCOUNTING DIVISION 

5TATKMXHT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, CODNTMS AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESFECTIVE HEADINGS) 

THIRD DIVISION ~ Continued 



ROAP 


PKOJECT NUMBER 


COUNTY 


LENGTH 


TYPE 


Ctyw for 1914 


Ctiti Uti 1^41} 


PTr4:erai 
CT-omplfEt 


C/an ru DaE( 
Dec. >!t 194Q 


F U N PS 


Mo. 


Old 


Nc« 


FdcrAl 


CoHoty 


^laEC 


JOO 
500 
MO 


1 IW- 
Pft'A174t-D 


WSl. 
5117.,- 
"" 


Cthoun ( 


6)0 Fr. 

6541 Fe. 

161 Ft, 


Smd 0*f SurfiCff Treated.. \ 

^iccl^CancrtK Brjd^c .... - 
Timher-SECcUCancreif Undpict 


i 12,080^78 

70-57 

I,1B1.I4 


V. 

\h\ 


100 
100 
100 


1 8S.651.B7 
1,751.00 
21.BJ0 9t 


1 


$ 


« 88.ft31.B7 


CilhDUn 






11, 81'^. 91 






COUNTY 
TOTALS. 


1 Ru^J Mile. 

i b.ldj^c Icr, .. , 


67-94 
A.6B1 


\ 


5 IH.BI7 y7 


* J3,MJ.Bfi 




J *rt2,150.'l7 


$ 117,^49-21 


$ l,Ul*.4tl 


I fl71, 7193-64 








FK.mtfi. . .- 

l:uimbij 


4.9& 
90 Fi- 
ll. J1 
IMFe 
14) 
0,47 
ItOFi. 
l»7 Fi. 
10. » 
54 1=1 
3.V0 
IZU Fr 

599 Fi. 

b.m 

fr4Fr 
100 
8.1i 

41 Ft 

Jdol 

t.l4 
6.18 
17.21 
767 Fl- 
B.57 
1.36 
l.OSOFc 
11. )7 


Cwhuclf . . - 

rarcrtit Pridjj? 

Concctct 

LarKrrtc Urtrpati . .J 

CuniireEc ^. , - . 

CanLret^ , - .. , 1 


1 

27,90Ua81 
4.779-91 


f 

UBl 


Iff] 

101.1 
100 

100 
lOP 

loo 

100 
100 
100 
IdU 
100 
100 
100 

LOO 
100 
LOD 

lew 

100 
100 

100 
30 


J I57.1f§8.ai 

108, 526. 79 
111,557.78 

61,920.10 
292,024-11 

305.406-22 
210.209.11 
111.954-28 
12.940,91 
52.050- J 5 
130- uii 
14,823.09 
1,55*, 07 

101,691.72 
501,411,61 
157,59*, 15 
100.0B6.7I 

13,543. 74 
14,170,47 

117.400.71 
74,173,50 
129-81 
11,6I4-9B 
3, 637-80 
3,336.18 

117.74 

106.147.6a 

67.596,54 

1+9.5+4,81 

855.65 

1,181-^1 

1,411.76 

10.47 

10.507.71 

9,1*4.31 

1.791.15 

l.a?3.J4 

360.13 

L.e<i0.44 

384.91 


f 73,890.12 

97,Vi7-0" 
59,938-14 

26,714-16 

!45,fl44J-iSl 

151,183.00 
201,112-97 

137.437-11 
27.59B,67 


$ 84,930.54 

4,C»0.00 






WPOHM-B 
JVC 

JV-D 


500* 


7.139.79 




E^^mbu 


... 








T^mhcr-Srcrl-LonCrcti: Brulgc 

Cancfir*... . \ 

Concrcic ftrid|[e, ...... | 


46.000.00 
150.000.00 














NRM 109-\ 
MRM IIS-B 
NSMI»t(B) 

esT 

659 --. 




Ei.;.mb.j. ... ,..,,, 






W79.' 


Tkmbcr-S.E«ct.CainiC. Overpu». 
ConcrcTC 












iH:AinbBd 








5.342.14 
31.050.15 












fMibCrprF- . 


Lit 


















Cnni^rerf (£ & S na^r)^ 


















Emnilil. _._. 


...{ 


5XS-T I 

(Utncttit Brid||c ../ 






3.)+0.4i 
119,795.19 
71, 91*. 11 
94,16n.O0 


38.340.00 
1)9, 901. CW 


















^i-«. , 


WW 






114. 017- IS 


J1.??9.13 


Bl,fi59.93 
58,779-75 


Ctinibia. .. . 

EicinMi 

EK.BiNa... .- 

Eicimbi. 

E,famt^B 


:::i 

:::i 




47,046.9« 






ConcTtfc BijJrf (farr} . / 






a 

«7 

m 
n 
») 

ID 
11] 
















911 

1IAVAC.-. 
IZIO. 


WIO 

sua. . . 

>ofl*_ 

3037 

1019. .... 

lOJi 


Sitii CU^SuTdtcTrMEcd. \ 
.gccTl-CiitiCrcic Kridte ... 1 

Graded-.. 

Purvey 


] Hi. 0*9-74 

IB. 514. 51 

122-07 

3h1«-7J 


471.16 
J9h477.W 

7,74 

6-29 

),49£.D0 






137, 400.71 

74,175.10 

129. Bl 

11^^114 -9* 

Jh637.SO 












Ekcanhj. . 


11.37 
10.37 


5,C.S.T CWPA PrfljetO 

Survey CEndr, WPA Pri9|rCt) 
EftJlPiiemnjt (WPA Pro>ocr5. . 


lOD 












1.411.9& 






1 HollOU I 

NRH)7-A. 

E-J7-D 

NRH97-E. 




















4.76 

47 J Fr. 

2.124 Ff. 

7. 30 

0.86 
2,71 
1-70 
J.lfl 
D.50 
4.™ 
1,^ 
1-W 
7. SO 
A. 10 








100 
100 
100 


IO0.8«5.ZtJ 
54.970.93 
117.411.00 




105,431.4* 
11, 413. 39 














t^3mnb.i'0bal(K4... 








117 
I]} 


5J» 

JW». - 

JJOi. 

MM 

aje*. 


s«E«r :"' :' 


)t5<N 


339*71 

2h411.7« 

10.47 
19,661.76 




851.65 


























EicatabiA 
















Sand City ^UEfacc Trearcd.... 
Sand CUy Sn^facE TrcKtcd..^ 

Survey 


H4*ff7 


71 
IDO 








WFMS211. 




T,74O.EI0 








U» 

JMS-.-..- 

))». 

MH 

iJ41 






l,79Mi 
1.073-44 

3*0.15 
i.6«.44 

5a4.!ll 














































Sofvef -. 


















S-rv=y._-. 


































COUNTY 
TOTALS. 




126.91 
1,59a 


\ . .a. 


$ 301.400,55 


3 304,911,62 




% 3,100,671,41 


1 I,6I6,S63,10 


1 510.335. iS 








$ 1.175.5*9-51 











s 





fA5 174-6- 

1« 

W2-C 


jm. 

JfWi. 

3445...,=,. 


Ffanhlin ..,,^..... 

p..».... .--{ 

Pnnklin. 


5.»4 

).J7 

« 45 

at Pi. 

j.n 

451 F[. 
11. 6B 
1.11 
17.11 

10ft ri. 

Bfif Fe. 

4-6B 

50 F.. 

;,9I0Ft. 

i.ft9 

14,981 t"r. 

1).W 

10-15 

5.S7 

O.St 

1.57 

J. 60 


S.tid liit.ttijnHiiit Kt>.ct Mil.. 
Sind Uituntnuui Hold Mil.. 
U.K. .,tb 5.B.R.M. SurfKtl 
Tiiithtr Brittgn.. j 

Sutvej. .. 


JT,W1.7* 


$ ia.o3B.)a 

JB4,(d5Hl5 


lOQ 
1^X9 

IDD 

" ioo'"' 

JOfI 

llXI 
100 

100 
100 


i 101,540.34 
110,739.14 

131. 736 .BO 
fi40D3.14 
16,156.19 

1«4,q4l.6l 

&7S.6I7.75 
107.J47.SI 

Bl,169.59 
UM.713.J9 

l.fl«.77».40 

a,a07.49 

flB.69 

1.940. Si 

A9t'534tt> 


$ 117,002-00 
B7.V13.B1 






10 
ID 


t46,76B,«5 


11^,039.33 


10 




6,005.14 
6,»36.1fl 

164,941.61 










10,000.00 


IC 


6+6 

m 


SIM 

siai. 


Franklin . 


Sfltid dtv Sutlicc Trei^.- 
Shcll Pi« SitrUiE Tnilcil . 

KB fiihS im.M.Sutfjn 

Timhct Btide^i J 

Titnhcr An J ^ttfl I5rijif . . . . 
Sinij Httumint.u. Kuii.Uiil 

Concnit eiiiif! J 

titnbft.Srtel-CiinLtrgc Ikiijjtc 

Sand Tit j 

Ti[iibEr.^ictlXdiurcte Br..- 1 
Survev. 


154.^7 


J7.Z90.U 
496.51 




10 


Frftnktin..... 

FrAol^Jin. ,,..,,,.,. 

FF*nkfin. \ 














10 


701 - 

PWA791-. 

PWAfl^l.. 

Rll-A. 

611< 

ll«. 

1107 

1149 


54*1 

5iai. 

5ISI 

11^1. 

Sin* 

5il9 1 














184,725.59 


LO 


FrintJm. „. ( 


7.44 

3,46^J.8J 

30.91 

*7l 


].«S 
17, BO 
14. »6 


4^,11M1 




11 


frankhw 

Fi-Anb^Tn .. 




11 


Sutvey. 

UriJed 

GtiJnl . 1 

SAnd SitutnlnElui hdqd Stlk J 
ttraJcd . 


IS 

IQO 
13 






tR 69 


JOl 










30) 


FrankHo ( 

Fr^nLIJn 








30) 


VJO 


897, 3^ 


1,450.14 






















COUNTY 
TOTALS. 


) koid l^ilci ,.. -,.... 


J5.99 
19,557 


i - 


I IJ9,«3.13 


1 1B1.WS.43 




f 1,956,919 ID 


I 6«1h160.O4 


S 134,76*.63 






\ Bridjif F<ct 


$ J. 137,010. 31 




1 

M-A 

61-C 






501 Ft, 

10. tw 

9.77 

0.19 

115 Ft. 

1155 Ft. 

114 Ft. 

I,ai7 i't. 

14.90 

HI Ft. 

ICtl ft. 

<lLlFl. 

7.19 
1.51 
4.19 
7.07 
1,10 
7.5! 
0.02 
1 ,6H Ft. 
11.16 
0.13 
S,43 
6.97 
4.511 

151 Ft 
6.14 
l.lfl 
0.90 

251 Ft 
1,49 
O.Jl 
1.00 

111 Ft. 


ClEsacrcie. ... 


S .. 


1...... . 


100 

100 
100 

100 
100 
lElO 
itKt 

LOD 

100 
l(K> 

lot> 

100 

IW 
ICX} 

IQII 

100 

\ 100 ! 
loo 

100 

le 

55 

m 

IM 

1^ 


1 31 J, 105.76 
10t>,6n.l3 
13&rI*7.B7 

36,111.09 
91,117.60 
39,«7.11 
m, 71 1,47 

37»4ll3.fl7 

6I.3».07 
56,09B.ll 
11,476.77 
5>eil.5B 

14,736.21 
!h.973 11 

122,997.07 

13B,3S1.13 

J44I49.H 

2^.511,24 
46,505.99 
3,017.51 
10,106.09 

l,7t?.10 
59,^1,44 

e7,iB>.i« 

5,955. 30 


$ 104, 157. 7B 
104.056-54 
^4,571.B9 

^B, 965 .00 


S 30,000.0l> 
71,141.45 
71,656.55 


$ l78.fl47.9B 
129,111.16 


1 

1 


Gj|<lj.Jcn . . . 

Qi^hita,.. 

GuUdeti ( 


1 


WPGS 101. 




TiinfreEe I 
















671-ft 






CaDcrcreOrrrniis 

Sl«ttoncrtEe H^idne........ 














Gulidtn-Lcon 

GiJsJ^rt ._„, 

Ciii4»dcn... .. .... 














Cofttrci'C. .... ........ 

Tl Bll-tT 0<f tl p J H . .-.,... 

Timhrr^icncrert Kridcc*..^ 
SikI Cunsrcis llndic 






56.751. 2t 
16,764.30 


108,2104 00 




1 


eTi'B 






13 


tiiilidcn .- 


S^nii Clij Hu-Jt^^i. . 












A90 

MJ.-, 

711 

IJl-H 

1108. ... 

1150. 

FAS M.S.. 

lUK 

UJIA 


MST 

4M7. 

>12i 

30W....... 

WSB 

JJ« 

SOBJ. 

SlOi- 

3131 

3429. .... 








11 


GadidEii..- - 

Gadiilfn.,, . { 

GadidcD . 


S^ni Clav Surface Tr. CFarii 

Graded [ 

Sand tla^Siifl«:<Tr CP*fr)/ 
Sand ClarSnFfacr Tr. (ParfJ 

CutlCPTlE 

Sictl^oncrtK Bridc>->. .. 

Graded - - 

Saod CUy Surface TrcJCcd . 

Graded ... 

Sand CVif Surricc Treai<d. 
Graded .. ... 
Sr»t-C4»icr{:ft iridic. . . . 
Sand CliT Surface freaiEd.. 
Graded .... ..- 










11 


l«B.1^ 

l,7J9.» 
34,453 58 
4,499.16 


114.64 
1.163.611 

llL.13fl.E!l 

6,B94,7B 

i7.397,7fl 

154311.14 
69},lti 

.40 

a.^Wei-03 

1.7B9.1tl 








SB 






5. 971. IB 


76 


354701.17 




69 194 -BO 




GfldiJtft..,,. 

G adidtn^Libcnjr 

Cadidcn... . ... 

Gadidtn 






117 






34,169.>4 












J6,afr4.jB 








177 














t,3da,06 






10,196.09 




9 IB 




Ttntier-ScffJ-Cdncrcu firidin 
R.BS.T 


" 



















}9lB{Eir).. 


iliS 


t^aJidefl { 


Sand City SurfaCE Trcaipd. \ 
K.y Roi;k -../ 


]0,B3a.4l 












5.955,30 
























COUNTY 
TOTALS 


r RoAiL Miiti - - . 


114,5) 
6.19) 


) 


t fi9.74fi.Sl 


1 193, an, 64 




1 1,641,740.76 


i 439h05I.{)9 


% 283,210,00 








S 1,8994471.77 










6 


NRSl)4 




Gulf 


25i> Ft. 

5.95 
156 It. 

0.42 

6.M 

17.14 

115 Ft. 

0.51 
303 Ft. 


Tjmhtf.:fiie«|.Ciincrc(^ Rridve 
Sand c:iivSurrj>CE Tr»[<d . 

TJntber Budge 

C^ncrcic- 

It.B: w^efaS.B.fl M Surf.. 
Sand tla^ Surface Trcar«J. . . 


f 


1 

419.40 

50,IS747l 
31J6«.tO 


lLM1 

100 

100 
lOO 
100 

100 


% 17.JI0fl.19 

LOfi,O44.01 

320,064. n 

IS5h27J.70 

1.41*. 41 

147,791.60 

$0,11 

467,015.11 
121, 99a. 51 
34,y04.16 


* 15,458.96 


» 




t 


501 

SOI 

SKI 

686 

zib-a 

FAGM Ufi-C 
651 - . .. 

740 

FAS 14- A.. 


J4S< 

31M - 

3113 

ii)i 

iMS. 

4U7. 

5437 

5061 

3M5. 




6 


Gulf. - 


iot>,5«94ei 

1»942.S5 
49.97 

71,447,61 














185,171.70 




Call 






IQ 


Gulf. ( 

Gulf 


dsntrcEr. .. 1 

Stefl-C&flCtfre Brttigi; f 


40.31 
50.11 

40«706.B0 

IV. 179,71 

i)3.17 








10 






30.11 
467,013^11 




0»ll 

Gull. 

Cull. .., - 


14.5<i 
511 Ft 

9.67 
3J1 Ft 
150 Ft. 

1.05 


R.B with S.iUM. Surface 

Timber Bridie 

R JU. wiihSll.n.M.Surlue 

Timber Bridfc 

Detour Aridjie. 

iinl HirumiEvoui R{>a<l Mik.. 




100 
100 

too 








1)A,M 
34.SJ1.M 








1*4 135^77 















rvpc lodkfaEti credhci. 



STATE ROAD DSFAKTMXNT OF FLORIDA 
GENXRAL ACCOVNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND mfDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, IHO 

(COST FOR YKARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

THIRD DIVISION -- Continued 



Mn. 



SI 
SrrcEl 



PROJECT NUMBESL 



K»1.. 
StTO,. 
5)71. 



Cult.. 
Cult. 
Gulf.. 



9. OS 
n't Ft. 



Sjnd Lliif Curtice Xtetitd . 
Timbcr-Sictl.dDucrtcr br... 
i*ai Cljjf Siirfate TrEJIcil. 
Cindell 



Co»t fur 191^ 



( ira.rra.M 

l.U).H 



Coir rur IMO 



ComplcEC 



100 
IDO 
[00 



Coil lo Djcr 
Det. 31 , 1940 



J,6I9.A0 
I,IH).I9 



CUUUE^ 



).6J9.M 
1,H!.1» 



COltNTY 
TQTALi 



llu«l Mil».. 
. Aritlit, Feel. 






f i,iM,7U,99 



111.M0.7J 



( 1.740.174.26 



11) 
16] 
l»S 
It) 
16) 

16] 
166 

179 
IB) 
IM 







m-a 


3066., 






A]l 




6?1-B . 








NflS n^)!) 








7)« 


szn....... 






Blfi 


511* 

5426 

JOift 


Il«-C 

I1«Z'D. 


il« 

51 W 



Hwlrn* 

Kal net- Wiibi DgUO. . 
Hdinn 



Hal iDM^Wuli^tDS. . 



HDlncl'WsibinftaD^. 
Hctnci - 



Hnlnci. . 



Ho^mo 

Hotntcj , 

Holttie*... ...... 

Hotiii«». ., .,, 

Holmci... 

Holron. .... 



1.07 

14) Fe. 

0-14 

0-71 

IJ) Ft. 

6.y3 

6.14 

«.» 

I,yi2 Fe. 

lai Ft. 

Mi Fi. 

llDFt. 
Z.30 

£59 Ft. 
5-^1 

S) Fe. 

113 Ft. 

191 Pt. 
10^00 

0-76 
111 Fe. 



S.C.ST .. 

Timbtr brLdf^ct. 
Cmrfrctf , ... ... 

R BS-T, 



i 3,944.45 



Concrete OvcEpAii 

SuETCf ... 

Survev. . . ............... 



3^419.14 



100 
100 
100 



Ttmbcf Bridie... 

S C-ST 

Ttmbci- Ftrjdjtc*. , 
TinbeiT Bridie.,. 

S.C ST. 

Timber BndfH.. 

S.CST. 

S.C.S.T.. 



Timber Bridie.. 

5X ST ., 

Oridtd ,.., 

Timber Undfc. 
Ttmber Bridjgc. 

Gradtd ...,. 

Timber Bridie. 
&X.ST 



100 
100 
100 



llfij 



M5I., 

«06.. 
5154, 

5J4J.. 



Halncfjicku 
HoInci...... 



HoIedci... 
Kolrari.. 
HdIideI.. 



10.00 

10.14 
SiO Ft. 
4.00 
6.39 
6.05 

10.07 
2.15 



S.C.ST 

Tintber^StHl'CoEii 
Surve)'.......... 

Sor»ejf,.. , 

5.C.S.T. 



E Bridge 



10,^90,60 



Situt air DiKSvrf. Tr...] 

Ti(Db«r Bridget.... J 

G Elded , . 

S.C.S.T \ 

GF*dEd....... ] 

Survey. ..., 

Grid<d ,, _,...,,.. 

S.C.S.T ..., 



1,051.91 
5],«97.S4 



45,901,55 

191.41 

ID.OD 

11,004.95 



51. 4« 
64,365.94 



11,111.14 
14,651.95 



40,621.05 
7,352.34 



»j 



)7,I0).)1 
16l,A4)-4a 

4). no.)] 

).4W.H 
1.971.)] 



61. 710. 4) 
ll,793.7i 

)1,S)1.04 
30,M6.74 

68.161.1) 

)1,1<M.M 

),)71.ln 

9).)V).S7 
1)7,464.)) 
ia,)»D.60 
10,661.46 

4a-«] 

),7SI.66 
lll.)fi6.10 

1>7,1)1,W 
1),64).97 

lia,«67,4) 

)g),41 

40,01.0) 

19,0)7.19 



lI,7Sl.i) 
77,)41.)0 
38.69) .00 



( 9,987. J! 

D.ODO.OO 



»,01) 
],469 
t,)7Jl 



;,710-' 
;,79)-"; 



41.740.7) 
46,046. « 



40. 11). 00 
40,11). 00 



I.JW.I 
,.119.: 



1.48 
0.)1 
».l) 

6 .61 

.)) 



Mil. 
i,64) 

J, 667. 

)9) 

),8}1. 

1.0)7 



COUNT V 
TOTALS 



Ru.d btilei.. 
BriillE Fnt.. 



106. Ifi 
6.4)0 



i 16). 9)0,70 



t l.)Tl.))B.IO 



I 174,961 .«! 



6 ZIl.tlM.B} 



I I,1B6,)1^.)0 



] 

)H 

).C 

J-D 

T7 



jooi.. 

3067.. 



'icLiun-OA^Edfa.. 

acL»jn 

ack,oa ... 

'tcl[H3rt 



Ju: b iou.W »kingEan. 



FACM 77. 

!» 

116 

)68 



4061.. 
>19«. 



l4<k»D. . 

lufcicm.. 
ickioEi.. 



501 Ft. 

)706 Ft. 

1.80 

).)0 

4. BO 

51 Fl. 

0.41 

31 F'E. 

11.66 

170 Ft. 

1.316 Ft. 



StEcl'CuncEEtE Drid£E.. 
EiEEl-CuiKfElc Bridjc. 
Looittit ieii R.^.^.T.. 

Sur.Ej. ... 

CuncrECe. 

CuncrEtE Uridjtc.. 

COOCEeEE..... 

fifid.c-Uivdtfpais . 

S.C.S.T. ()l{-TEi,d3_.. 

CuUEEEic Srid^ 

TitblicT EVidfE . 



134.96 
1.4<0.4« 



1«.N 



4,14). 7« 
3.403,46 

70,«4B.7B 



100 
100 
100 



313.103.76 

336.006,1) 

119,496.4] 

7,606.11 

114.119,90 

111.341.)) 
117.0)9.61 
19.669.04 
117.396.96 



104, 1)7. 7B 
1)6,816.00 
35,154.00 



1I7,9«.)1 
a!,707.)0 



176,64«.9a 
161,978.1) 
64,)44.41 

7,606.11 

96. 167. 36 

31,945.65 
117.0)9.61 

19,689-04 
117. 396. 98 



rjfpE iodrCAre* (tciliEi. 






90 
K 

90 

90 
90 

90 

« 



ISO 
IM 
159 
1)9 
Its 

Its 



tH — . 
SM-S.. 



M7- 






ni,.., 

SJ4.— 
M4-B.. 



NRS IIS.. 
WP^U 104 



<16-A.. 
ll«-».. 



111). 
967.,. 



786... . 

Nll.SI(*<iSl 
WPM5 166-? 

WPSi IK-B 

WPS0166-C 
IVPMS l(«-D 

nil. . 

1111... 
HI). 
12Sfl-.\, 
13SB-C.. 



FAS9-A. 
lltlE. . 



31 4e.. 
1190,.. 



1019.. 
111). 



J124.. 
5110.. 



»JJ. 

J«).. 



5)7!1. 
1097. 



S09S. 
51tM. 



SfSB. 
5*9«. 

S08S.. 

5«). 
52«.. 
WW. 
SMI.. 
541?-. 
5>19. . 



COUNTY 
TOTALS. 



jAtkion.. 



Jickion. 



Ticl(uin_. 
Jickion.. 



JkLidd-. 






JjcJiMjn.. 



JicLfon. 



Jdick»0 ..^ 

jAckioa-WailiiDftoii.. 
Jukiofl.WAihingiaa. . 

Jukun 



J4ek«>a.. 

Jickion.. 
Jji;kion.. 

JlCkKM.. 

JickioD.. 
Jickion. 

dckioD.. 

ickvoD.. 

LmhIl. 



itiLNin ._ 

uki4n 

If b KID , 

Kkiod.. , 

ftCkHJO.. __ 

dtkiao... ..,.^_ 
ukkon'Molmet. . 
ickiDn'HDlmci., 
*<;kKjh . . 



' Raid Milci.. 



7.70 

11.01 

90 F[. 

«OFl. 



600 

9.99 

J91 Fl. 

US P[. 

IM f i 

6.79 

11.04 

111 Fc. 

9S Fc. 

).50 

11.77 

15! Fc, 

4.19 

11.61 

401 F>, 

1.65 

11.71 

MOFi 

16.00 

ft. 00 

1.1} 

8.47 

l.fiO 



1.90 

1.00 

17 Fl, 

B.IO 

105 Fl. 
t}.14 
5.61 
1,15 
1.71 
O.Sl 
1.14 
5.60 
0.4< 
9.10 
11.00 
l.SO 
7.W 
T.Jl 
7.00 

1 11 fl. 
1.01 

a, 00 



191,14 
10«615 



S.C.S.T.. .., 

SC.ST I 

Tin^r Bridfte J 

StetKoocfeip BriJ^t.,...., 

(EnEincerinx and SupcrTi' ] 
JJMii Oftly CWP.\ Ptotect) J 

Survtv. 

S.C.S.T.. _ 

Tivlicr Drjdgcl. . 
Ttnber Otttput. 

Ctiaaitit Brian 

S.C.S.T. 

S.C.S.T _. 

Ti nikcr Ovcrpu4^ . ... 

Timber Beidie..,.. ... 

R.JiS.T 

S.C.S.T. 

Ti(nticr,CoBCreiE Btid|E._.- 

S.C.5.T 

S.C.S.T., 



=;;:! 



S-CS-T, 

Gtniti 

Timber fltiJ^t,., 
SniK« J... „._„,_, 



QttAti 

SCST 

^ridtE Surrey,, 

S.C,5,T......... 



S.C.S.T. 

Tinbcr firidre,. 

S.CS.T 

Tlnlier aridH.. 

S.C.S.T.. 



S,C.S.T... 
R.fl,S,T,. 



::::::::::::} 



S.C.S.T., 
SC.ST.. 



S,C,S,T.. 



S.C.5T 

Surtff. ,.,, , 

SutTrf, , .^.^, 

Sufwft.. .... , 

S.C.ST 

Graded , 

Suf*f]r 

TinSef,S[c?l,CaiKrcte Brider 

S.C.S.T 

SiiTveJ 

Ftrnicr'i Marker, Mariuiaa.. 



99.11 

824.6) 



67.10 
W.71 



70.16 
m.55 



n, 451.57 

ii.ii 



55,174.41 

1)9,56). 04 



II. m. 5! 

), 191.14 

111.11 

I0,]«4,0I 

5.510.57 



9.41 



15,797.66 



7,10 
141.10 



15,07, U 
4,475.75 



10,475.11 
1,444.15 



9,Ma.99 
6, 7*4.51 



1,099,79 
1,611.11 

eo.87 



lOO 
100 



100 
100 
100 



100 
95 



lOQ 
lOO 
lOO 
100 
100 
100 



loo 

100 



1«9, 116,44 
71,411.40 



7,)54.71 
160,49 



12,619,99 
81,965,47 



44,904,19 
17), 948, 59 



4,475.75 
54,05l.fi2 
1,106.56 

8.491.97 

J67 . 59 

5,016,72 



66,189.42 
19«,01S.72 

81,1)9.62 
18,015.69 

a. 9)1. 70 

)1,ill.5t 

80,184.45 

10,))9.49 

lll.Ol 

171 . 55 

555.1) 

17,177.11 

l),)6S.4i 

111.15 

10,481.4) 
1), 517. 54 
1,611.11 
5,760,30 



i 1,155,476.51 



51,705.80 



i),J55.S8 
7,405.00 
19,589,00 
71,016,00 

j.im.oo 



54,557.18 



)«9,214.46 

71,411.40 



7,8)6.71 
160,49 



11, 819. n 

81,945.47 



44,904.19 
178,918. )9 
15,511.94 



4,475.75 
5,516.01 
2,106.54 

8,491.97 

567.59 

5,046,71 



66,1)9,41 
117,514.72 

81,5)9-42 

4,740.11 

881.80 

4.951.54 

9,248.45 

1,189,49 

)75.l]l 

477 . 55 

955 . 18 

17,177,51 

18,565.41 

112.15 

6,)19.71 

)8,5]7.54 

1,411 11 

5,7*0.50 



I 2, 111, 412. W 



Old 1 
11 



42 
45 



6.B 
54A.. 



JclFcrH^n.LtoQ 



Jctfcrsnrt 



S17.. 
708. 



7M.. 
7»S 



51M.. 
M67, 



JelfcriDD. 
Jflfcrion. 



JcfffrMJD. 



ItScriun. 
JtlTcrM^n . 



747.. 

748 



711.. 
8».. 



W)l. 
illl. 
51».. 



JcDersuB 

JeJTct-ioH.Midri 



JcllcT«.n 

Jcilcriaa.Leua. . 



iceman.. . 
Jr^ertan. , , 



116 Fl. 

0,65 

J.M 

34 l^r. 

245 Ft. 
9,05 

260 Fl 

90 Pt. 

7,95 

111 Fl 
9-60 

205 Fl. 
7.78 
6.4« 
80 Fl 
14 Fl. 
1.45 
8.55 

550 Ft. 
5,17 
8.89 

5)9 Fl 
15.24 
9,40 

171 Ft. 



Concrcre Bridjic. 
B as T 



R BST 

CoiiiLrcTC Uadcrptii 

Ti(Hl3Er Brtdgei 

Csntriif , 

TirabcrRriiliiei.. .| 

Stcet-CoiMircie firj^ec 

8.B-S.T..._ 1 

Timhrr Bridjtcf.... f 

R.B.SI.., 1 

TinlKrOverpaii.. ,,... | 

Survey , .-.,-. 

Grarlrd 1 

Tjmher Brjdjie*..-..- / 

Timber Bridle.,...,.. 

S.C.S.T. ] 

Graded. ,r 

Tiiaber-.Scce|.CoEKrelr Bi|. J 
SCST 



100 
100 



100 
100 



100 
100 



Gr^deiJ . 
Timber Bridfiea, 

Survey 

GrjiJeJ 

Tirtsher BriJuei, . 



100 

100 



100 
100 



S 11,796.9) 
10,63!. HI 



377,986.16 
4,870,84 



280,101.61 
1,085,75 



52,115.75 
!».52 



147, lit. S5 
10,541,65 



88,142.42 
1,417,15 



51.126.85 
48,191,01 



J 11,794.9) 

H), 455. 01 



,77,*84.16 
4,870.84 



211,914.40 
1,085.7! 



61,151.10 

41,570.00 



9.720.75 
58.51 



117,12655 
10,)44.65 



27,10«-!2 

1.617. 15 



vj^e ladicaies erfdiii. 



IV^ 



STATI BOAD DEPAKTMINT Or FXORIDA 
CrNERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING «OAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIKS AND PROJZCTS. 

COMPLETED AND UNDES CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, IMO 

(COST rOR YEARS 1939 AND IftMl SHOWN UNDER THIIR RESPECTIVJ HEADINGS) 

THIRD DIVISION — Coitttnncd 



fcOAD 


PROJECT 


NUMBER 


CIOVHXX 


L6NCTH 


tVPli 


<Cosl \ot i9}9 


Ca«l for 1940 


Percent 


C«4r to Due 
OcC 11, 194Q 




FUNDS 




Mo. 


Old 


N4W 


Fed*ril 


COBdlJ 


5lMtf 


SM 


9£0-B...... 




""- T 


UtlFi. 
1)7 

t.n 

7.54 
9.10 

)n2 F[. 

164 Fl. 




1 


1 


IDO 

100 
56 
100 

inO 
100 
■no 


* 5,799,«7 

91.501.46 
19.0)7.54 
DU. 140.70 
Jl9,7««.7a 
Z7.076.66 
M. 140.67 


s 


1 4,616.7a 
55. 6)0 .00 


i i 165.09 


96 


»^K 

S7'A 

H ar7 c 


»58, 

51 B8 

1071 

307n. , . , . . 


5C.S.T.... I 

inil Cfinrnt Puk Sutf. Tr.. J 

Gridcil _ , 

R ft S T 


I.7J4.74 
4.054^9 


SI.S7i.l5 
13,511.90 












)i>1 




79,919.45 
l9lKia7-5J 


10,000.00 

70,OCO.O<] 


1111,411.15 




. effcf^on 

, tf«rion-MjultiH)n..-.. 


H B.S.T. 


i^oe 














Srccl-Concr^r? Prid|^C-. . 
































COLISTTV 
TOTALS. 


1 Roid Mil» ,., 

( fViJucOEt 


96.59 


1 


J 5,7»O.Ol 


i W,l&9.» 




I 3,lM,MU.4l 


1 43ljil471 


1 51)^315.71 


% 1,194.7.^5.00 


1 


54 - -. 




[cnn 


J1.9i 

]|0f[. 

«[> Fr. 

).7S 

9.76 

nft Fl 

I4ttpi. 

IS. 00 

« Fl 

11.42 

O.H 

D.40 

3hU[> 

5.)IJ 

80 Fl. 

S.90 

't.W) 

0.6J 

0.7\ 

0.J4 

1111 Ff. 

iia Fl, 

6.11 
4i] E-t. 

l.m 

1.00 

7HflO 

A19 Ft. 

J. ill 

11. H 

11! Fl. 

)94 Fr. 

11.11 

HI Fl 

79 Fl. 

11.05 

16) Fr. 

117 Fl. 

0.9a 


Timber CverM» ■ 

ThrrtbFF BcKljtc. . . ... } 

R.JII.5.T.. 


J --,- 


t 


IDC 

100 
lOES 

100 
100 

100 

100 
100 


1 511.425.1+ 

Ifl9.fi4-?.5S 

47,8l9.fl9 

375.701.01 
101.721.46 

W4^252.7B 

42i,eM.ei 

I5J».0B 

l7,<i49.J5 
JtflW>.95 
4,005^^9 

2i:».eiE.5l 

94,564.11 

i5.sie,9i 
I7,ia7.aa 

t», 129.65 
17.940.74 

aas.ii 

ll,26I.B[t 
6.)14 15 

107.87 
4.817. 19 
1.057.fl9 

454,^1,14 
4fi.in-0ft 

l95.45L).5y 

111.424,16 
19.7)7.60 
4,400.96 

67.^1 

51,071.01 
66.811,2) 

7,016.94 


{ 


f 94,«41.79 
45,156.31 

a^.boi.so 

149,465-04 
lJl>,640.7a 


^ 426,79S.75 




60,844.49 
IIhSSO.OO 




1 


14-B... ,.. 

671 

&72- ft ... , 

7JII 

FAS IP 

mw... 

707 . 

777 

MRH 1)1 . 

NRM IM.. 

i)l'B 

FAGH lll-C 
83g . . 


W07 

5119. 

nit 

5111,--.,- 

HIJ 

411*1- ..-. 
507*- .' .. 

iOW 

loia^ -^ 

5194^.-. 

«5i- 

5419 . 

5J». 

SHI. ... . 


Lcofl - 

u.„ { 

L«in'{j«dHlcn , r 

Leon. -, 

V.™.- — - 

UrtJB 

LroP 


2fi,499.a9 


1 


Ciinrrric . I 

TkntbTr-CbiKrctc HfriJjfc...- [ 

Slr^l-ContrcfC |h-|i(jlr . . 

f oncTctf Hfidp ^-..1 


'iAymM 


UiA 




1 
10 


199. 217. a7 

6,450,00 


1411,721.49 
115.519,67 


10 


R.B.ST..- .^,.. ,_, 

ft B.yT .,- 


91. in. fi'4 

8,1A9.0B 


4} 


LcoaJetfcrMin,,. -...,,.,, \ 


S.f. S.T. . . \ 

Timhei atiigi; _. j[ 




11 .DC 


100 






17,649-15 










71 


Lmm 


Swvcy _. 

Graded 


3.650,26 


3*5.45 


"100 

100 

100 

4B 
100 

lOD 

100' 
100 

■ "10 


91.011. B6 
fi,791.70 
6,441.54 




4,ru5.69 


"J6 




lsl5ft.45 


76 


{ 


Cnncrfr<. . , . 1 

Grided - J 

^tcfl^OxitrcEc Pq'idjtc . ... 
ScftJ-CoDcrcie O.K. flrtdtc., 

GnJcd 

S CST. . \ 


Mt.U 

67,116.16 

4,>oB.n 

)h*1047 

1.199.19 

107.67 

i,777^« 

15.12 


li.i44;6i 
16,401.57 
l0,9OU79 

1J,J3J.41 

75.27 
4. 17). 11 

^kR)7.I9 
1.279.96 

171. ai 




1. 510.35 


76 


Ijira-Gididcn 




a,74),i) 


76 


J 




]'^,ll9.A5 




Lnm.-.,.- I 

l.can 








tl(] 


1119- 

Mft 

fti»s-fl - 

711 


GradeJ 






{109. )t 


17i' 






13,lfrl.Ba 


















Si-FTcr 

TiiBKcr-iSrecI-O^iKrcEe Brjdjtf 

Survey 

Cnocrerfl \ 

Timber Overriiii ^..f 


















J77 


Lcun 






),057.a9 


500 

500 


LtM -,| 

henn 


100 
100 

too 

100 
100 
100 




1S9.601.4B 
95.151.46 


395,ISl7,86 
)7,BI6.90 


$00 


1 
Lnin 1. 

Uon i. 

UaD-Lib*riy... 


S.Ci.T 

Timber Ov«r^«i 

Ti m bes Bnd r^i, , . . , . 

SCST ... 

Timber Hridj1».. J 




101,17^,11 














111,414,16 














300.00 




$00 




55*4, . 

41 ie_ 

iiftfi 

5175 


5iC.5.T. 


4*565.4* 


57.4a 




4,4[KJ.96 




J^oi 

loej...— . 


, 






426. B6 




* ' 




R.fL. CrDi.m^Sifln.l -.. 

S.C.ST . 1 


1.61 
2,944.94 


66.00 

)9.51*.29 
17k 505. »7 










A ft M. 


LH>n \ 


D.Sl 

31 Ft. 

l.M 


100 
100 








College 


CoiKrcEc ELridjc... ] 


53,071.01 


Lccm ...... ... 








A. ft M 

































Mtrria 



I int.. 

1S91 .. 



Leon.. 
Lena.. 



Ssnij.Clir RcTrnd... 

I'Atmtf't MjtLci, TillflhiiKE 



100 

100 



).!M6.01 

MJ.iS 
767.01 



l.S«.I)S 

MI.M 

HT.OI 



COUNTY 
TOTALS 






110. » 

i^aoo 



$ IOfl,SB7.^ 



I J, HO. 471,01 



J l.Oil.JOT* t 1.0*1.961-15 



H 



U 

in 



13J 



1)6-301 
500 

500 



100 

ino 
wo 

HO 



»4 


)1B7, 


1H7 

1130, 


5133. 

5098 


rore»r 14- A 


3057 


ll)«-C 

lllB-D 


5097- 

544B^ 


LIOI 


3<»«. 










FAtiS 1 13-11 


4116 






779 


M«, 


IMl 


toot. 



Libcrry. 



Ltberrp 

■.ibcrrr-Ciidsden.. 



Ltbertr-. 
Ltbcrljr.. 

\4hsttj.. 

Ubcrir- 
Uberi^.. 

Ubrri^. 



11.01 

ua Ft. 
1-34 

47fi Ft, 
0.11 
6.15 
5.51 

Ml Fl. 
5. on 
1.7U 
6.11 

108 Ft. 
14.9) 

«S4 Ft. 
30 Ft. 



S.C.S.T. 

Tioibtt Bridge.. 
SC 5.T 



Librrtr 

Ubcfty, ..... 



1046..,, 



Llbcf 4^.^41 lu}un . . 
U I'crfF.CathDun.. 



631 Fl. 

B.4V 

619 ht. 

Ill Ft. 

11.01 

O.W 

1.04 

l,S60Ft. 



Ttjnl>ct-5tecl-&ii*t. firidjlei 

S.C.ST. 

Gtidtd... 

S.B.B M. 

Tituhft Brii(K*,. .--.,. .-- 

OiAdcd (Ptti) 

Sutve; . , 

G tided 

Multi-ftilEc Arth Bttdlc... 

(It.dril 

Titnbct Htidjics . 

Coticretr Btid{;ct. .... .,^^. 

R.R. CroEiitipf &iHn4l...... 

Gudtd 

CiiitLtetc Bridle. 

R.B.ST 



1. 301.40 
4,4W.16 



41, IN. 83 
4B1.01 



17.711.41 
17.197-7a 



1.51J.47 
W«.ll 



100 
100 



100 
IW) 



TutKTete Bridge 

5tcel-Ct>titrete Bridflt.. 

5.CS.T.... 

S.CS.T 

Gfidnl 

StEel-Ojiittctc Btidjtc. 



100 
100 
100 

100 
100 



41,189 
14,169. 



39B. 



13,990. 
7.310 



317,419. 
ia,401i 
1)S,37) 

39,515. 

1,7H 



6,919.17 

47,941-6* 
166.56 



6,300.00 
300,00 



COU^fTr 

TOTALS 



\ HtidRc Fki...,,-. 



«4.5ll 
5,111 



4],199.U 
34,169,35 

^9.081.m 

5,009,70 
39S.11 

65, 69*. 89 

15,990,05 

4O0.B1 
44.04 

5,0!*. 6) 

110,979.16 
17. 636-11 
118,371-73 

19.311.41 
1. 751.98 



t 810.019-57 



10 
10 

10 
31 

1> 

31 

41 

41 

41 

S4 
51 
54 



111 
111 

lis 
115 
163 



«ll 

611-n- . 
611.C.- 
6II-0,. 



BOl-A--- 

BOl-BCli 
90i-Bfl'. 

ao3-lK3^ 

BOT-C-,- 

•03 - . 

649 - . 



OLiltHjiil-. 

OlElltWIJ.. 
Oltiltxni-- 
OkaloiHi- 
OklltMH^-. 

OltklcHia.. 
t3kil0OU-- 
0)r4l<H>u. . 
0k4ltW4^.. 

Pkjtlow*.. 

Okilotno-- 
Ok«lcH}s9.. 



NKSlWdv 
813- - 
824 



815 - ._- 

•19 

819- B 

914 

953 

9)5-B -.- 
NRH 97-,* 
i:.97-B- -. 
NftH 97-C. 
NKH 97-E. 
1160-C 

l-.lfl.,.--. 



1051.. 
4091. 



Oiklneil-. 
Okjilciofl.. 



7.M 

140 Fl. 

17.00 

III Ft 

1,474 Ft 

1.580 Ft. 

31 Ft 

7.68 

414 Ft- 

1,197 Fr 

6t»9 Fl. 

1,537 Ft. 

11.14 

11.09 

193 Ft 

1 1. 18 

9.11 

111 Fl 

114 F. 



Okjiliidtd ■ 



Obilooia ... 

Okclixtii -..---. 

Okaktoaft 

Okaloou. ..-- 

Okflnof*. ...- 

Okaltnia 

Okalnoia-FKaRlbia- 
Clkal[t[>va.EfCatnMa. 
OV.loma.WjlMii,.. 
C3L aIh304»- Extanfaia. 
Okaltjq*a__...__._-_ 



Okalt)«>id.- 



5.65 

J. 31 

61 Fi- 

10.75 

115 Ft 

15.88 

61 Ft. 

4.11 

1,300 Ft. 

5.50 

I.U 

7** Ft 

0.63 

501 Ft. 

7.04 

1.087 Fl 

10.00 

9-11 

1.81 

!6Fr. 



S C-ST 

foncTCK .- 1 

CufKttFC IStLdgE 13. H. . . .. / 

S.C.S.T 1 

Tltnbet BiiJfiE \ 

ii m bcr-Cotttte EC Brtdne 

TitAbtt'StcflCoFUretc Btid^e 

Cuni EEH Htidjtfl -- 

Sdad Ainhatt .^ 

Tittibct BnJfEC f 

TimKft-Src.-i'CtiiitrEtr MtjJ^c 
Timhft-Steel-CiMitretf Btid^t 
TttnKrf-S[ccl-CaiKrcic ntid^E 

Sand Atphalt -.- 

Sand Afcrh4ll- - 1 

Timh*t H,iElftc .--.-.-.,.- J 

S.C.S.T. (EtiK. 1m(x)-.| 

S.C.S.T I rJ Its. 

TiBihtt BtidgE .. I <*Blj' . . 
TiatlKt Dv^paia.. ] 

Sttccli ia CrcalTiew. .... 

S.C-ST 

S-CS.T. , 1 

TjHiltft BiJd«.., ...... f 

S.C.S.T .-_ .1 

Timhet Bndp-- . J 

S.C.S.T . .-. 1 

Titnhct Bridge . 

S.C.S.T- ... . 

TimbEr Cfifirtctt Btid|e.. 

Survej-. 

S.C.S.T. 



16,948.10 
7,051.65 



504.77 
69, B7 



13,10 
16.00 



100 
100 



100 
100 
100 
100 

100 
Ino 



lito 

100 



100 
100 
100 



167. 
154 
1*9. 
19, 

171 
*S 



Timhct Btidjie CNrt).. 

S.B.R.M-. . . 

Stftl-ConcrcEC Bridj(c-. 

Sand A»|i}talt- _ 

SteEE-Otncrctc Bridjic-. 

Sgttft*. ,. 

S-C-S.T - 

S.B-B M - 

TLmbEt Btidjtc - 



100 

leo 

100 



100.^ 
715.16 
541.94 
08) ,03 

107,61 
9177.90 
1,189-10 
,160.18 
1,114.45 

1,741,10 
,,1H.40 



L. 137, 13 
I.11B,51 

e. 501 ,03 

MB1,1I 

406-67 
511.37 
900.6! 
356.17 



»,641.ai 



81,141.11 
5,114.40 



4,0tS.«0 



5,155 10 

34,085.14 

59,710,97 

61,114,11 
10,979-67 



1-91 
057.53 
.131-30 
011-71 
134.44 
.555.40 
155.84 



16,169.85 
54,970.97 
99,981,65 
117,411-01 



49,115.50 

M,15*-tl 

167,300-66 
114,047-17 
149,345,94 
19,085,01 

119, 36*. 38 

61,907,90 

4,189-10 

111,1611-18 

140,730-00 

104,100-87 



1,337-11 
7,736-71 



17,611-11 

10,905-07 

4,541.70 

119,900.61 

1,116-17 

101,669.91 

11,057.35 

11,8*1.65 

19,041.74 

11,171,79 

1,111,17 

153.94 

16,417.05 



tjy^ kndifBTCi ctcditi. 



STATS ROAB DEPARTME^fT OF FLOSIDA 
GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMINT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OP DECEMBER 31, 1940 

[COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

THIRD DIVISION — Continued 



ROAI} 


PROJFCT 


NUMBER 


COL^NTY 


LENGTH 


TYPE 


Call Ivt tU]9 


t>»t (*pi 1940 


I'ercciil 

CEirnptrrc 


Dec, 11. 19W 


FUNDS 


t4o. 


Old 
)-Al.pi-U 


Nc» 


Frdcrjl 


CDunrjr 


^riitr 


11 B 




Qlialittit^j^Wdtrqn 


...i 


(I.IS 

IwFr. 

1.<S 


S.BH « 1 

Tinhir Dridjt _.._) 

S.B.It W 

Vilp4rjili(t Air;«rt 


t ... 


t 


too 

ll» 
100 


I ^.119.51 
Z0.02D1 
l,77l.W 


i Mt9-}^ 


« 


f .,,. 

»,011.3l 
3. 771. JO 




35S) 




























COllNTV 
TOTAUi. 


\ knid Mi\ti ,. 




HI. 71 

D.isa 


1 


J 66.618.11 


t 69.6R1.01 




$ lAUAU.ll 


i 417»4te.M 


S -101,143.63 






1 BtcJsc Feci. . .._. .... 


I l,7l3,r3.Bl 










i.« 

«7 F.. 

0.76 

IM Fi 

0,11 

19«Fi. 

o.ia 

4,116 F[. 
1,11 
1,77 
1,84 
0.09 
6.^7 
16 F. 
HJF.. 
9.17 

116 F.. 
O.Sfl 

14. B7 

117 ft 
4,68) Fr. 

1.11 

4.71 

11 F. 

1.66 

7.11 

1.10 

1.41 

],]B1 Fe. 

1,S7 

19. » 

IIAFe. 

8.» 

2,^i^ Fi. 

1.47 
6.71 
717 Fr 
1.01 
l.W 
H.71 
19.00 
11.00 
11,10 


Brlil.(:oinreiS.Sl!tll - 

Tiraher-^re^t Bfidu 


I 


i .-. , 


too 

100 
lOD 
100 

lOU 
100 
li3r] 

100 

101) 
100 

1«1 

10) 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

iiil 

16 
loo ' 


$ l-l),799rl& 
IM.OM.)) 

]», 97^.91 

100»W).>4 

7<7»JM.W 

101 .693. » 

^4i, 400,14 

H^OU.Ofl 

113,7J7.90 
2I,)S4,II 
74,ftl9.10 

J1,lfl9.4^ 
]|,266rl0 

4]B,J!2Sr72 

llt?,047.»fl 
6i,P7a-li 

7$,a-i],se 

)9,«1-W 

*9,(M4.IB 

237.007.Bi» 
3JJ.711.SO 

I95.a9a.i« 

7), 063, 6s 

nl.an 

A9,6II.17 
9M.60 
696.1S 


$ w,ln-ii 

100,577.65 
1J4.60O,CKI 

9l,55«-0Cl 
245.ll,t0.63 

'Itl,6e5.m 

ei.ssi.™ 
ifSm.Oo 


s &^,ne.J7 




1 


14-1) . . 




KiLltld t^HUil 


S1.4H6.&B 


1 


*PH 14-.MJ 

WPGKIl-AB 

IS... 

IS. Ml 

M. . 


«11 

4031, 

J006 

vm 


Sittu KtMi..,., 

SiinEatloii 

fvAFttB R.GU ■ [Efca nbia 


Cnncrcrc * S.C S.T 

Cumnn Drjddc 

tiniii rtiE , 

CcitiKItit CJ.Het.pasi 

SC.ST 

Tiiiihcr.Srcct.{:DDfrErc Br... 

Cunc^K , 

S. C.S.T. f 


61.17 


86.19 




11,19-1.91 


i 
1 


30.000.00 


-111,647.91 


1 


S^noi Kui^a. , ,.,.,_, .. 






C,ii>criii(Pi.St.l«) 

SC.ST... 1 

Tintwr-Ciintrtlt Bridge. 
S.C.ST. 












S^rLI;* Rllfci, ...... 


I 






1 


58^. b 














11,194.31 


] 


WO 




Sancj kutsk 






74,6i9,iO 




r * 




&tnfi Row., . ._._ 


...{ 


fonxtli 1 

Timbrr Brrd^ | 


11^.19 

99 .09 
1,«8.» 


9!S7i.B6 












SIM . 










iAl.Bl.Cl 
146-A 


Sirtrj Jtniii 


-A 


Sind Asphllr... i 

Tinttr bridgi.. J 

TimlHr.SrRi.QiBcr<r< Br.. . J 

S B.R.H. . 

S C.S.T \ 

Citncifre Bridu.... | 

SC.ST „... 

S C.S.T 

SC.ST, 

Cindtd . . 

Tinbcr ftridn ,_., 


J4. 64^.10 
101,903.73 

I0te8l.no 

70,469rl9 
ll,»l'01 


::::::::::::: 




JO 


Mil. 
WIO. 


Bi,i43,]e 






I 






57 


MI1SH7(5)( 
F.\S N7-B, 


IWI !,-'.. 


SaniJ Riti^ . . 


iiait^ii" 


"itViii.ii 




7h9BS-19 




Sinci Huia , 








Siima fttn» .... 
























SABd Atph.ll 

Itnbcr BridjEC 

S.C.S.T. 








«,OO0-00 






9)1 

Ml 

911 


J04fl_ 

IIU 

»81 

]19« 

5214 

«15 


SiHEa RtNa....^. ......._- 


lB6,19fi.61 

IH.OM.H 

16,91^.11 
14]. 80 

li.lfla.ll 

31. H 


90,71 

<7,97t.9i 

17,lll,fl6 

lJ,uaB.71 
1.60 


]ia.06}.91 




62 


TrRili?r.SrBe|.{Uinc. iSrldfci 

S CST 

Grided 

Ti ruber Brrdni 

S.C.S.T. 

Snrrer 


113,646.17 


















If? 












SioiMllDia, .-....„.,. .... 


S.CST 








190 










964.60 






















)197 






4.699.10 


so ,114. 11 


76 


























COUNTY 

TOTALS. 




117.1* 
11.611 


) 


S 197.9ei.)9 


S 191,961.01 




S l,90f,9>J.W 


f 1.216, S40r76 


S lM.14fi.l7 






1 Bridge J^ccr - 


f 1.4ei,0't7.56 










Ul.AC^tilc) 
NRS I17-A 
CF.«i 191i) 
WPSOIH-A 

FAS n4-C. 






0.11 

l.IO 

).S7 

2.17 

ITFi. 


S.fl.R.M 

S.B.R.M 






loo 

100 
100 

ICM 


^ J6.,Be34« 

n&r9is,ji 

J51.J90r60 

67^ooo.^^ 








.o{ 


1 


WatulJa., _„,„_,.. 






SI ,147, 15 
73,-176.00 

2&. 129.31 










10 


J09^ 


WiktlUa 


...( 


S.B.B.M 1 

Bridge J 


eO,U6.41 


lii,16 




38,870.94 



N<TTP.: B lWf l M ivf? inJifiTt^a cfcdici. 



ty^K im](^d[(4 crediii. 



JO 


H4-.5 . . . - . 
644-C-.-- 

645 

64)-B 


1010. . -.- 
1010.. 

W65 


Wjt»lly 


7.i5 

5.06 

11. 4S 

5.71 

Ml fl. 

4)3 Fi, 

15-00 
1,910 Ft. 
J. 71 
390 Hi. 
7.19 
5.10 

ISFl. 

10.00 
7.11 
1.10 
9.00 
7,65 


■| Xo-jJ Mts&urliLc ) 

R.B wbchl^dnd lliiuiDtnuut h 

Ruild Mil Sucfsti! / 

HB.ttltliS.n-lllifiniiioiit 1 

I Ruiil MiiSuilicc 

SlitU S.T ( 

Ti[nbctBit(tjic ....... 




1 2i,bn.9i 

454H5.S5 


100 

too 

■ 100 
100 


110^171.77 
Ayi, 176.76 

4.;Sti.\0 
7B4.72J.40 

60.0)1.78 
1,545.19 

5(,*bn.58 
9.1BI.SI 
4h914.;0 

il,4W.i6 


* 


t --,- 


i a67,ftSJr.O0 










Wllmill...- 

Wikulli.Fiinlilin 




to 




9.7130.00 


'I4?^47«^7« 

16,8)6.19 

4 , 586 . )U 
ie4.7J5,4l> 


10 




10 


nil:::::) 

PWAT91_. 


S»l- 


5V»tiilU 


Survey ,-- 


31. TO 


i, Wb.il 






10 


W.»ull.-Fr4IlUili 

91'lkulli { 

Wilull. 

Will Bill.. ( 

Wikilli 


Timbfr-Scc^Kiittaetr Btidgc 

Shell SiicS.T. .1 

TitBbii BtiJgi J 

Sw»tr. 


100 






10 




51« 

)J76 


^,LB8,» 


I9,t60.yi 








818 

gi6 ..- 










l,545.1y 




Shtll S.T ... I 






iLXI 
4 
1 

100 






no 


Timbtt BtiJ). 1 

Gt.dtil.-..^ ., 


51,960.58 
9.588.81 
*.9(4.i<J 


117 


il7i 


S377. , ... 
5171 


7I17J4 


3»ff74.7» 






iig 


Wtkolli 


Gtxicil 






17J 


1174- 




WiLulIi - 


Suir^jf , 










1.511.00 


175 


1109.C 


1017 - 


Wilcnlli-.- 


Gndcd 


I5,7T7.ia 


»■«< 


100 






)2, 456.56 






c:ou^TT 

TOtALS- 


J I)<iji4 Milci 

tllii4(c Frc. 


75.36 
4,657 


) 


5 E0^,-(J6.B1 


t iii,9i$.<>} 




i Inft^l.-^Cl-^J 


i iai.k}).Dfi 


$ 9,700.00 


f l,499i>48.48 


1 


BB, 


___ 


Wilion 

WllTOil 


6.10 

11. B6 

44 Fl, 

U.B4 

B61 Fl. 

i,!l) Fc 

17.58 

«il Ft 

4.18 

304 Fr. 

7. 86 

154 Fr 

I1-&9 

91 F. 

7.17 

46 Ft. 

«.71 

J-97 

9.75 

316 Ft. 

9.U 

4! Fi 

7. 06 

30B Ft. 

10. BO 

3M Ft. 

4.16 

6-9) 

95 Ft 

0.38 

7-41 

llffl Fl 

6.77 

11 Ft. 

1.56 

4.10 

7)F>- 

).90 


SuTvcr 


t .,,... 






» B79.7I 
14B,5a».60 
167.786,21 

)4T,B14.ai 
66.78U17 

168 .610. A) 

«.«7k15 

84,;i9.ftfi 

768.94 

101,771.^3 

115.701.55 

9*h5O7.09 

10), 11). IS 

n),(»i4.ys 

)U.570,16 
I4.841.)0 

155.181.51 

166.1*7.70 
49.iJ04.7» 

112.^08.19 

81,1^80,19 

8,7&7.60 

4,00 

141.68 

9 JO .74 

1,109.1) 

1$,[>7Z.A8 
4?. 175. 41 






i 879.71 
14^.509.60 
167.78*. 11 


1 


567 

7S7 




S.CS.T. ' 

TiRitKr On^rptu^^ ^_ 






100 

100 
100 

lOQ 

100 

JOO 

IOC 

100 
100 






10 


Wilmn-Wuhiniun 

Wilron-Wx*liinjtI<>n.-- 


&and A>nh«t[. . ' 

Tarabcr Brtdgc 

Tiitibfr-Stccl'CanErrccf BridRC 

SiifldA.phalr 

Timbtr btiAftz 

s.c.sr. „ 

Tjttibcr ftriJac 

S-CS T - 

Tiinbfij- BttdgE 

S.t ST , . 

Ttmhct nrjdse . 

S.C ST.. ._:...-. 

Trrfibcr BmciMc ..... 

S.C.ST.,,. .... 










10 


7B7-B 






30«OOO.DO 
164.174.07 
4r.)7i.il 
64,591,67 

ijo.m.ii 

55,7)9-49 
65.0)7.15 


10 


788 




Wilion 

Wihon 

Wjiron _ 

WlllOB 








l»). 560.75 


55 


711 










40 


7)4 










lb, 9118 .al 

)a,16&.)0 

14.787.76 

21.681.51 

768 94 

44.413.87 

8. Ml. 57 


40 


73} - 

751 


S119 








40 


Wll.OB 

Wilmn -.. 

WlliDD 








40 


731 






40 


7M 




Surety 








M 


834 




W4I1011 

Willon 


S.CS.T. 

Timber Bfidic - 

SC.ST , . . 

Tmbtr Etidgg 






100 

Itfi 

]00 

lUO 
lUO 

10(1 




37,155.16 
107.170.98 


to 


M) 












836-A 




W»lEun.,. -. . 








18 


Tunhcr RndjEc.- 

GfidcJ.. ....-, 


99.507.0<* 

141). llj. 18 

60.bilA.46 

5fc.7i8.9l 
14,841.50 

55,815 61 

)1.5)(.7i 
^l,7^9.79 


Bt 


!S«-C 




Wiltoil,. 

WillIlig.OkiliHHi 










111 


NRH 97-C. 

NRK97-t}- 
NKH97-C. 








69.070.11 
]1S,)I6.75 

M4,J66.70 

IB, 155 .at 


45,0)9. )H 
1)1.514.51 


113 




Wmlmr-. { 


S »RM ...\ 

Tinibcr BridgEi | 






Hi 




W.I.DH-Blf 

■"•Itoo 






11! 


NBH »7-J 

05) 

KAS31-.\.. 

958 - 

101». . 

1161-A.„... 
116I.C .- . 
1161 .D.-.. - 




Siimi Aiphih,....,-. .,.,. 

TimhEf brtdflc 

Sanct A.pliili ,.... 

Timbtt htiigt 

S.B.R.M 

S.aR.M . \ 

Timbcr-CunEntc BriitgE.... \ 

S^ttiii A^philE. 

ChocEiwiKchGe Mj Bridge ,. , 

^"^"'r- ■■-- -■-- 

Survc/ ............ 






100 
100 

lOlJ 


ml 


\ 


W.llOD 




151 


11)4 

5176 

iiKi; "1!" 
sill. 

511) 


Wilron 


B40.4A 

4p4i9.« 
4.00 


4747J1SS 
107»Sa4.19 


151 


W.lion-... ( 

Wil.cm 










}||,6A0.39 

B,7a7.h<J 




WllllOB 






165 


w.lioo. 








165 


wdiuo 


«.00 
6.00 
3.00 
5.60 
138 Fl- 
).)! 






241.6.8 

*))0.74 

1.109.1) 

ZM.48 

IH. 872.41 


163 


W.lloi,,.,. -- 








J-Al-Bl-tl 
E-5-D 


5118 




l.lflT.M 


1.31 








iia 


WtlEOtl-OkliOOM.. ( 


S.C.S.'T _..! 

Timber llfidRi.-.. f 

^ini Aftphfllc. , >. . . 


100 
100 


194«7 16 
10. 401. W 




11) 




Wilion 










COUNTY 
TOTALS. 


/Ro.dMitt. 


174.60 
*,57* 


}- 


5 B,W5.9l 


S ]»t>U,«4 




$ }.3)1.9)1.«] 


t 5l««^14,09 


i 'HH.^M.i^ 


i 1,7186.999,95 


1 


10. 

77. 


)4n(i. . 




o,]l 
0,)1 

i,4aEkrc. 

4.8) 
90 Ft. 


CoiKh^rt*^ 

K KS.T 

Tiinkicr-St»J-Litnt, BrhJj^e 


1 


s 

5.4M.ia 


ICIO 
lOD 


t l^-fJB6.58 


S 77.)42.)1 
84,811.14 


t 35,[K>C1.M 


S 51,tS'14.17 


] 


Qon^wttt ^ti4gie..,. 


111.981.61 







KfC tJiJiLJ[?i ^Tftjir 



STATI BOAD DXPARTMENT OF FLORIDA 
GKNERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIOMS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND XTNDKR CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 19K 

(COST FOR YEARS 1939 AND IMO SHOWN ITNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

THIRD DIVISION — ConUnued 





PKOJEtLT NUMBER 


COUNTY 


LENGTH 

4.11 

■Bl ft 

3.« 

11 K. 

Mil Fi 

2.7H 

Wi Ft. 

1,44) F. 

8.16 

1,113 Ft. 

S.ti 

7.M 

1.13 

10 Fi. 

J. 19 

I7i Fl. 

Id. 11 

0.J8 

17 Fl. 

15. « 

7. Id 

1-1.21 

600 Ft 

0.11 




TYPE 


CiHi igr 19)« 


Coil (or H40 


P{rc«nt 
Cotapklc 

l[» 
100 

100 
lOO 

100 

ion 

1011 
100 
100 

100 
100 

100 
100 

100 

100 
99 

100 

100 


Ctnt m Dice 


FUNDS 


No. 


DIJ 


Hew 


Tdtnl 


Loaaty 


SlllE 








Wiihinjmn.HotlM. 

Wiihin^ton-HolWE* 

W.,hi„(,D„.H<,lra=. .. . \ 
Wjihinitun.- . 

Waihiniinn-Wilion ' 

WuhiK|tiiiii-Wali«i. 

Wjsliinj^ioj: 

Wi.h.ng.cn.. 

Wj>hili([cn 

Wi,hjnR[un -. ( 

Vj,hjnf^Eon .- 

W«Vns(<,n.. 

Ui'dihi n n reiii'JfC k tOQ . . 

Wd^tiingEon-JukK^Q 

W^hinirort 

WaahEnBEQfl., . ... 

WiihiojitarB 


^CS T. ,.. 


J 


s 


$ 8«.1«1.» 
14,590.40 

4fi,411.30 
19.431 ,91 

71,190.76 
147,419.11 
193,110.67 

91,711.46 

106,460,11 

195, 119. [ff 

l.lia.ij 

1,313.11 
76,604,61 
10,111.69 

139,811.66 

111, 691. »1 
77,198.01 

111,907.16 

1,4«].44 


» - 


» 


J 68.165.13 








14,190.40 




6]ft 




5C.S.T I 

linbtt &rEd« ...a. ( 










46,411.10 
















19.411.91 








S-n4 A.ph4]r. i 

nnhtt btiigit 1 










71,890,76 
















147,419,11 


W 

» 
51 
)1 
SI 
» 


717-A.. . . 

717.B. 

7H-A 

7»C 

FAS ll-A.. 
WfGM UJ 


1110.. . . 

)1«9 

5071. 

5071- 

iMJ 

^\.. . . 




100.71 
60,441.17 

17,oa9.S9 

106,197.69 
),4J7.11 

si.ai 


' isa.fti 

Ml.Al 

1,111.11 



10.97 






192,510.67 


SteEl-C[>ntrct( brtj|^n ...... . 

S.C.S.T. 

iAai Bi[u]nii>QU, }taiil Miji 1 

S.C.S.T. ( 

CoiKicrt floiCul.rrr _ 

Survey. ........ . ^^ 


41,010.11 

36,743.00 
1,5».61 




54,711.11 
108,460.11 

156.374.07 
1.001.63 
1.111.11 
78,804.61 










10.611.69 


1101.-. 

1106. 
IIH. 


KMl 

Mil. 
116V. 

llji 

HM, 


S.CS.T 


16,^4.01 

6,071,67 
16.457.15 

44.B17.6a 

7M.94 


7.31 

49,771.4il 

SI, 81). 13 

161.9! 








il 
16] 


Graded 

Tinbct Pfidfe 

S.C.S.T 

*i r c T 


119,811.66 

115,691.61 

77,191.01 


WatJiEDjtan ( 


(irjdtJ .. 

Cjprttt Timber Bridui.. . 
J S.C.^.r. Farmer', Market, 
( Chiplt,. 












3,461.44 
















COIINTV 
TOTALS 


( Ruad Uilc! 

\ bfid^c FccE _. 


94.47 
T.6+< 


} _ 


i in, 497. 51 


J IJ9,711.7S 




$ 2,031,369.19 


S 149.471.17 


t 77,761,47 


t 1,771,131.15 






DIVISION 
TOTALS. 




i.eu.tg 

«t.01 
137,787 




51,715,lfiH.61 


Sl,4fl<],lw.63 




$ 44.0^1,117.04 


t 7,954,111.04 


f 6,409,113.78 






Su.~tj( Mil,!.. 







S 19,664,491,21 













FODKTH DIVISION 



JlOAD 


PROJECT NUMBER 


COUNTY 


LEJJGTH 


TYPE 


Coir (or 1019 


Coir lor 1940 


Pertent 
CunplelE 


Coit to Da,tp 
Dec, U. 1940 


f U ti D ^ 




Old 


Men 


Ttitfri 


Coiinrr 


State 


4 


61-B(0 . . 






191 Fi. 

ICH Fi. 

1)4 Ft 

l).17 

47 Fi 

4B F[. 

6.18 

0)1 

1.17 

101 Ft. 

t.l6 

l.)4 

5.17 

7.0« 

14. *7 

7iFt. 

11.91 

100 Ft. 

e.]j 

1.07 


Siftl-QMtctctc Bridge - 

StttUCanctcEr Bridge » 


* - 




lOD 
100 
1O0 
1O0 
ion 
loo 

ItX) 
ItJO 
1O0 

1t» 

100 

100 
100 

{ iS) 

lOD 
50 
iru 


f 116,001.11 
)4,M6.oa 
56,713,78 

676.467.Jfi 
46.511,17 
^1,199. 91 

117,831.33 
|a,5d«.A6 

l21.W9.1fi 
41. 60V. 71 

)71,W6r9fi 

167,544.79 
^.501.64 

497dfl97.ifl 

119,991-44 
ll»«M.85 
60,400.11 
76.56 
1,947. 49 
8,144.64 
91.51 

17, 111. 09 

14,781.18 

11.76 

161.66 

3,577.fl4 

J,lfl5-iW 

1,9164 10 

15.11 

5.099.69 

1,166.74 

1,71&,06 

1,114.11 

913.91 

19.40952 

940.61 


i 67.111.41 
13,144-73 
0,634.18 

199ill5.00 
19,516.99 
19,116.99 

170,i«.lS9 
I74I8J.0O 

101,080.00 
29,^06rOI 




$ 40H 070.90 
41.701.56 
40.OS8.5O 

477,142.51 
I9,0ie-1» 
42,781.81 
87.345.14 
1.315.66 
10.119.16 
11.097.70 

171.19649* 

57.11^.61 
51.940.64 


4 


6VB()).... 




Bn3n*r4 _ 

Brflinr4. ., 






4 








4 


61-C. . . 




Bniifdrdv. 








4 


BfowirJ... 

Broiittti 

Brow«ri..^ 


Conctctr Bridf[c..,.. ,. 








4 


«-aW... 




4 

4 


7«-A .... 
N11H7»-A(») 

7!-8 


5J6J 


CoQtrec<. 


1.758.71 


»,14B.41 




4 




bowjni .. ,, 


ConcriK. 








4 












4 


eH 




Bfow*rf...., 

flrmrnj { 

B™«..d 








16 


MRS IIJA 
NRSUVCCn) 

m-A. 

Hl-B 

IJH 

lOOl 

NFP »I6CM) 
WPG Ml] J 

1116. 

1190. . ... 

FAS IJ.A.. 

FAS«.A 

fAGSS-B.. 

WPG M 118 
WPC.M 118.B 
WPC.M iis.d 
KAGM Hl-O 
WPGM 149 
WPGM U9 B 
WPG HIS) 
WPG Mm 
ISM 


«M7. 

1017 

»«. , . 
ilOl. . . 
510). 


Loc.l RocliS.T 1 

Sind Bttucn.tioiti Rt^ad Mil i 

LdciI RDckST... 

LtK«l RuckS T 1 


6,914.57 
17,061.17 

1,8^5.94 

1)4,115.11 
19.016. 9>a 
3.561.04 

).511.00 




110,410.97 
13,551.00 

11] .101 .60 

141,460.00 












Bf^»ird .... ... 

bfovtiA.'.l'/^\l]\'.'_'_V.V. . . . 

Brawtr^ 

Browiri. ,, 


4i.I1l.!77 

160.061.50 
),663.6A 

B.7S 




16 


Tinhcc.Stccl.CiigcrFtt Bi I 
Gtadcd.... ) 


374.195.90 


16 
16 


5iefl<4increie Bridge } 

Grade,..,. 

R.B.S.T. ..._ 

SutTeJf- 

R.R. CrotiingSiaaal.... 

Htiun.af W.II 0.00 milo) . 

Sar.<r 

(Prided I 

Stcel-Ccmcrctc Br.dgc . \ 

DtujJigc Sttjctarn 

R.H. CtOLinn S.Jttial. . 

SatHI 

R.R CrDii>a(£ijgaal 

H.R. Cmaiing Signal 

R.R. Ctuikltig Signal 

R R. Ctoii.ng ^.fnal . . . 

R.R c:io,.iog Signal 

R R. Crotiinjt Sii^nal 

R.R, Crniiiig ^ijnil . 
R.R. CfOHing Sig4i4l , 
Sm«r. -•• ■ 


216.511^44 
]1.6».S1 




^ 










76.56 

367.49 

8,544.64 

95.55 

11,012,15 
lG,9nfl.l8 


176 


■WH 

SO 19. 
WIS. 
4111. 

iW> 

4016. 
40»1. 
4014. 
4(09. 

4fi43 

40B] 

40S1 

40S0. . . 

H19. 
S171.. . . 


BfdWlrJ.. 




• ■_ 


100 
lOD 


2^6^,00 

16,150.56 
7.*75.00 




i7e 


EfdWiri^ 

Bnwird.. 

BrowArd.Pdio BcKh. I 

Bj-oivftrd... 

Brof.«rd 

BroKit* 

Brawirj 

Bro«.rJ 

BmwarJ,- _ , 

Browir4 

Bra-arJ 

Broward... 

Brawird... . ... 

Browari 

Oxwrnii...... .'..'.'.'.'."".'. 


i.io 

a.9* 

11) Ft. 

47 F[ 




199 
161 
16J 


)a. 141.94 

11.141.11 

11.14 

^iii.ii 
i.aig.it 

11.51 

i7i.q5 

1^1.41 
164.61 

IS.lSl.lO 


595.70 

171.74 

1.61 

165.66 

ti.i*' 
19.99 

1.9^5. 61 
1.176.65 

940,6] 


loci 
ino 

100 

IDC 
100 
100 
100 

lUO 


194 








Srrctr 


2,4«5rOQ 
1. 135. 99 
1.791,81 

i.jfli.oo 

1,089.11 
1,45S.7A 
1,479.11 




112.94 
99.10 

141.19 
1S,J1 

ll4.«t 

79.1a 


Strcci 
Srrrei 
Srr«r( 




Str^ei 




75.59 






911.94 








I9,4»9r5l 
940.63 






1.00 























COUNTlf . 
TOTAL! 


1 Raid Mild 

\ BnJjtc Fcsr .. 


7I.'il 
1011 


] 


S 519.917. )4 


S llci, 917.61 




( 1.051.943.82 


$ 1.101.W7.fi3 


» 


J J, 710. 145. 10 


27 


71 

NRHltKiS) 

*69'V.... 

6A9-W 

tffl-X 

6W-V 

S49-Z . 

im; 

3S70_ 




Coll.tr i 

Collkr 


0.55 

554 Ft 

0.01 

0.18 

100 Ft. 

51.7* 

1506 Ft. 

15. i4 

1.7 J) It 

9.11 

1.104 Ft 

11.97 

719 Ft 

).») 

456 Ft. 

5.69 

4.17 


a B.S.T ] 


». 


t 


lOd 


i lAU, 118.91 
l.lSLll 

10,190.91 

1,108.11(75.75 

15i,520.51 

514,151.43 

191,561.11 

51.(171.01 
4,64B.ll 


S 65,014.40 
B,OB5,0O 






17 








1.351.11 


17 


JJM, 

Sin! '" 


Ci^lkf 

ColKir. _ 

ColliH-...- 

CaMi«t 


R. B.S.T. (Rf.tiuilt^ 

Sled CDDcnic Bridn 

R BS.T 

Tiinbet Bridge ....... -.- 

R. B.S.T 

Timbti Bridge ... 

R. B.S.T 

Timber Bridge , 

R B.S.T 

Ttrtiber Bt.dge.... 

RBST . 

Timbrr Bridge. 







lod 

100 

ino 
ii?a 

100 

lOO 
100 

ion 


17 






17 






555.510.55 


17 


in,4] 


l.U 






17 




10,l5l.4il 


591,^1.12 

10l,0»6,40 
13,011.41 
4.648.11 


27 


CdIIih 


17 A 


Cnlliti 






37-A 


Cullicr 


M.rKGr.d<d) , 







ErpE indicate^ irtdiii. 



STATE aOAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIBS AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

[COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

FOURTH DIVISION — Continued 



8 



4- A 

4-A 



*.A 
4-A 
i-A 
i-A 



16 



IT 

17 
L40 
IW-A 

l» 
no 

Coun[f 

StntL 

Sit eft 
est 



St: 

$ttfei 
Sttett 
^tiitt 



PROJECT K0M8EII 



FAS 114.B 
lojl. 



NRMtl-ACM'r 
I^RMIIACh) 

Ml-A-.. 
E-9VB, ,_ 
C-91C... 
»iRM 10] 
inlB . - 
WO . ... 

ws-c . . . 



WPMHKW-A 
WPG M IW 



9il 
WPGMHC 



M9-B.. 
SM-C . 



imi. 

PAGM U. 
1147. . . 



WPSO IM-B 
WPtiM 216-A 
ItPGM llli-B 
*'PGM IlfrC 
WPfJH !16.D 
WTOM !»A 

WPG M ii'}-C. 

WPGMi39-D 
WPGS 147 
WI><;SH7-B 
2M1.... 



1«90. 

irno. 



COLINTV 
TOTALS 



J061. 
«16. 



5H9, 
400^. 



Mm, 



S277. 
JI7a, 



4114. 
MM-. 



4019.. 
4010.. 

•«ai.. 

4n]!. 

41HT. 

4{]]Jt. 

40flJ. . 

4088.. 

4<14U. 

4041. 

5H!, 



COltNTV 
TOTAIi. 



Celtici 
Cchlhcr 
Colticr. . 



J Rrod Milci.. 
I UtiiIeic Feci.. 



Dxlc. 
D4dt- . 



Dvd.. 



□idc- 

Didc 

D.Jt 

DddC'Usnrne.. 

tJide.... 

□idc 

Didc 

Oiie 



DiJt. 
Didc. 



Didc. 
Dldt.. 
Oidc. 



D«dt 

□idc 

Didc 



1,01 
5.00 
14.91 



102.1 
7,167 



5.64 

190 Ft. 

5. 38 

17« Fi. 

i.JT 

0.91 

221 F< 

0.09 

7.7B 

U Ft. 

7.M 

2.10 

5.00 

11.94 

4.1* 

13.47 

2.04 

"ivsl 

MFi. 

io.n 

109 Fc 

12.01 

1,019 F(. 

U.09 

B15 IFi 

4.10 

)22 Fl 

7.10 



D4dc 

□>di 

DiJc .... 

D.Je „ 

Djie 

Dide, ,_,.._. 

Didc 

O.dc 

Didt 

Uiit 

Didc..^ 

Djdc 

Didc . 

Didl 



1.17 
19.00 



f Hoad Mitci.. 



Him^iiiilt .... I, 

Steel -rnncrtrc Uridcca . I 

C«inL'tc[c.Mdt.4^phdlD. .. I 

Steel. Cuncrete PridEC ' 

Ce^DCfcic CSccund l.JAfu).. I 

Ctwceeie.. 

SiMl.Concrcrc UttAjfc 

Cuncrecc.. . 

CtMicrete . . . . . .... .. 

Conceete Bridge 

duiiercrc... . 

Ctinercte. ... ....... 

SitrvB^. .. .^ ... ..... 

Snt*el^. .. ... 

tjinereie . . .... 

SuFvcy. . ... .^... .. . ... 

CtjneretB.. ..... 

R.R. CrtiitinB^tflnil . 

RBST.. ^. .^ \ 

Titiabcr Bridge ■ . ■ ) 

R.R. Crniipac Siitn^l. . 

h.B.iT.....,..-, 

Ti m bei bf idgci 

R.»S,T .-..,. 

Tjnbef BriJuB 

a BS.T... 

Timber Bfid^El 

fl.B.S.T.. ..,, 

Timber dtidiici--, 

SurvcjF 

A.R. Cfotiing Si^nil... 
RoAdiide Inpfovcmcoi. 
Surwcj .-,.-, 



R.S.S.T— 

R.R. Crci34ing Sif niJ 

R.R. CT'Ofiinji Sifml 

R.R. CtiiMinfi Si^nti^. . . 
U.K. ^iiiiinj; fij^nmL. ... 
R R. Croiimj Sij^niE. ... 
fl.R. Crdtsing Sii^nt] . . . . . 

R.R. Cfotiinf Si|n4l. 

R.R. CirniiiDK SJ^nAl.. . .. 
R.R. Cfoiiinf Sji^nj,!.. ... 
R.R. Cfaniaf &i|;njL . . . 
Core Drilling ioi Dftdt Ci^uniy 
Mir^f I f'tcifldj^ tiiv 






M7-32 



4.il 

1,910,21 
61,689.21 
11, -(i;-?) 



7Sfl.ai 
VM 

117.51 

Inlfffi.SJ 

644, >0 



7.7iJ4» 



Cm I frtr 1440 



641. )B 



3,»]iai 



4lfl,«e 



«r58 

6K«*e*.l 

7 ,.841. 6(9 
4,144.17 



1BA.M 
4p81fi.S0 



1.>J0.41 



Complete 



100 



Cdic Id OirtE 
Dfc. JU WO 



3.4Ue8ft 
1)1,041.09 



f 1.B91.91S.W 



IW 

im 

100 

loa 
ioo 
too 

too 



LOO 

lOD 
100 



100 

too 

100 

too 
too 

LOO 
100 
100 

loo 

]0l) 

lou 

100 
100 



I 40fi»044.35 

H7,B(!fl.lJ 

lfl8,ili.09 

7<a07e64 

4)1,6^6.10 

11. 417. 90 

IW.47O4CJJ 

l£),4l».e« 

4,441.41 

41S.6a 

i6),B)?,l4 

918.66 

169,^14.83 

4,704.76 

105,6A7.8t 
1.078.41 

311,611.1 J 

l.ll],9J8.44 



3*1,578.43 
l,04<1.7i 
186.56 
lli,417,fc6 
Bh5!I4.»I 
HiOJi.yl 
78,545.73 

4,fl«7-a* 

1,9^,91 
i,21ify.66 
), 1*1.36 

1,&11.30 
],996r79 
3,339,40 

3,33^.1* 

>,7&0.28 

426e^ 

8«4W.1T 



i Q,7U.01?,23 



11.7*931 
43.191.00 



CauDE^ 



no,lJ0.9> i IB, 131 .40 



I 3I4,OOA.05 

184,380.19 

ei,655 89 
50.397-8* 
7<i5i.«J 

400.875.31 
I0,U16.6S 

511^40}. 36 

231, 7ja.it 



HlJ.4«-0O 

),i5e,oa 



71,(70.00 
3,918.39 
248>3.31 
3,319.19 
},0Sl,14 
3,706.™ 
),914.UU 
1,43J.B9 
1|541,73 
3,V)7,85 
3,WlJ.9l I 



^1,461.41 
41.711,79 
44,813.07 



t39«6S603 



I 



$1,08^,611.73 } 1994704-81 



814,43 

5,411.88 

2OS,749r09 



i 1.714,491.16 



S 491,038.50 

418.161,33 

6«, 171.14 

37,918e23 

3^4,64 

31,780,59 

1, 911. 15 

17h066.4* 

11,691.71 

4. 441. 41 

429-68 

165,839-14 

3i8.66 

16,L>15.8) 

l,318e69 

1^.667.81 

101e4l 



165,578,45 

1,0-14.71 
186-36 

B, 154, 01 
11,0)6.91 

6,473.75 
i5«>.14 
151 40 
87.47 
139.41 
106. 3D 
11,79 
85. 51 
^7.35 
155.34 
97,17 
4l«,6B 
8,490.17 



$ 4t.)12,69l,67 



10 

10 

170 
J 70 
J 70 
Strcri 






6*1 

WCGM 111 

agi 



4)1 



1071 _- 

1071-C... 

ms-D 



4016. 
JOJO.. 



4DJ2. 



TOTALS 



IniJun Kiver. ... . . 

loJian hivfr...^ 

litiiwa VLivei-- 



Indiin R]v?r.. 

tfldiin Kivcr.. 

EnEtian RiTcr,. 
[ndMh Kim.. 

^nilkdit Rivtr.. 
Indun River.. 






7.TJ 

n Fi. 

7. 01 

a.u 

0,11 

189 Ft 

5 JJ 

IJ7 Ft. 



14.00 

J.7£3 

IS J Fi. 

4.47 

1.20 



964 



UiruFniniiui Micidtra... . 

CueitJMEc Dridge,^,, 

(.atKrm.^....^. X-. 

k.b^t ,. 

R BS.T ,.- 

Cuci'Cttrc ftfid^t , 

Conctttt r.- ^ 

Concrete Ovcrf»mli ...^ 

CuncTctc. ,1... ,, 

Concrete Ovcf pin ,- 

R . R . Odiii d ji Si f^ml 

5i[id ^lE. Raid Hit <!pirl^ 
Saj]d Bitumintiui. kudo Mir 

R BST 

R.P.5.T,. 



Tirabrr Dfidgc.-,,,,. 

Gradcd...^ x-,-. 

Graded ^ 

R.R. CTCfm»iEJ|1ial.. 



637.41 



6,13 



loo 

100 
100 

loo 
1<» 

IDO 



too 

100 
LOQ 
ICG 



jn^BIT.l* 

Wl,563r77 

55,91100 

17,ldl.AH 

)7l,0&2.fl 
1,611-91 

ltii<Ml1.B« 

14»9BI.4IS 
24,ai).M 
46.Q1EL.T1 
l,eiD>90 
1.340^6 



I 



% ljn,ft43.J7 



119, 461. 10 
13*,7J&.49 
7B,134.97 
l:].§61.0? 



2H4Ta.OO 



1,517.00 



S iie.lciv.^s 



S4,7ja.[>6 
10.241.94 



114,181.14 

17.«6 li 

V»4.61 

3'll,97¥.Ga 

17). 91 

16,640. 8S 

ia»lL1.94 

14,9«1.46 

74,011-11 

46,018-71 

J46.«l 

1kOOM6 



I 761.41J.70 



WPGH 191 -A 
191'B... 
191 -C. 



640-A.. 
640-fi . 



1023, 

S115. 
Sl«l. 

Ml 7, 
51A1' 
5011. 



11 

109 

109 

140 
131 



V94-B. . .. 



1000.. 



MaFiio,. 
Miriifl.. 

M^riio.- 

Martifi.. 

MiniPT. 

Mirrin.. 
M«rrm.. 

Martin . 
Mutia.. 

Mcriia.. 
M^xriin,. 



0.14 

1110 Jri- 

0.19 

114 Fi. 

4.11 

1.01 

8.61 

Jl Ft 

11k61 

«.« 

9tiFt. 



Jl,l& 

100 Ft 

«.)6 

3.B8 

l^Fr 

717 Fi. 

J1.72 

0.31 

11.00 

11,00 



SECtl-CoDc^crc Bridar 

K.hS.T.... 

Ciini^rclr OretpasiClie-Ctfn. 
Raittiiclt [ffipra^rmtriF.,. ,., 

SurrMf]? , , 

Sheet AiphalE.. \ 

Conztttc Btidp: _.... J 

Sh«i Atptialr 

Q>Bc.rti<.. , 1 

tloncre ec Bridjjc, } 

Wr J dj(c SurTcjr 

iwwef 

5a n J EliCLdininni^i, R«d Mjt 1 
ST«l-C»>ncri;Ee Brid^... . / 
Sand Biiutairvou] Road Mix. . 
Sand Bttunmnotit ftoad Mm ) 
Tilkber'Siect-Onii. Brtdgci / 

Cojicrcfc Uridie. 

R B5 T (parr). \ 

Sand &ituJniQOUE Rati Mix j 

Sur^cf -. -. . ,.--,.. 

Sarvcif..... ,,.. 



Ml 



111,490.17 
11.44 



1.10 
1,514.18 



XOO 
100 



lOd 
loo 



37.94 
1.401.91 
71,61996 



105.70 

14h)M.^ 

11,11 



II 

IOC 

ton 
loa 



t 487,911.17 

71,901.71 
161,190.71 

11.44 

160,091.45 

464,149,09 

499r004,79 

141.64 

1. 11 

49,^11^ 

iii,no.ii 

100,041.61 
ll,88l.«i 

141,575.14 

fill. 16 

1,819 41 



15,461.00 
61,418.41 



a5,762.0l^ 
19,116 00 



i 1Q@,011.07 

18,441.71 

99,862.19 

J5.44 

160.091.45 
448,151.14 

495,034.79 

141.64 

1>11 

49,811.88 
46,448,51 

70,119.^1 
11,081.06 

141, 57M* 

62 M6 

5,«I9.41 



COUSTV 
TOT,^I.S. 



»,oi4 Milci . 
Priil|e Fetr,. 



1470 



t 1.519,611.58 



4'A 
4'A 
4- A 



4'A 
4-A 
4'A 
4'A 
4'A 
4'A 
4-A 



107-A.. . 
NRS141. 



1118. 
5147. 







ws . ... 

KB 


MM 

HM 




M^ 


iiu......l 


»«1 ^. 

»*l 



Mnnint 
Moaiiit 
Munroe 

Manrnc . 



Monroe . . 

Monroe 

MunroF'Pitde.. 
MItMifue.. . . . . 

MonriM 

ManroE.- 

Mcrnrae.. 

M«nriie-.,.... 



o-oi 

16it Fr. 

14.81 

4,116 Er- 

3.4fl 
H.55 

4.11 



U50 

ae,ii 

IR.Ol 



Survey (1 hrrdffei.]. . . . 
Tinitier-S[eel'0&acreiE Bridge 

R,US,T.. 1 

f Tifnbfr-S.r«I-Cnncrcte f 

I Prid^e^Rc-con.J..... J 

R.ftS.T. (Re-Cod.: 

SurvFj-.... .,..........--..,, 

Surve)'.., --., 

K.. St S. cnJy..* .' 

R.B.ST. ..*.,-, 

Sue vc f,. ...T.,,- — ,.- 

Survey-. ....,..,.,.,.,..- — 
Sea WaU attCcr Weit 



7.10 
416.67 



100 
100 

loo 



1,015.56 
9,076.48 



1,^83, IS 
",9J3 54 



100 

loo 



t,fi73.rij 

^ftl.fio 

15,191.14 

114,767.10 

40,801.98 

1,691.41 

41^,67 

3,loi.8n 

|h,754.M 
1,896.94 
11,011.01 
11,1)1.90 



1.671,01 

isi.ao 

16,147.92 
iW,7fl7,10 

40,101.98 

1,691,41 

418.67 

1,101.80 

16,714.84 
1. 896.44 

11,011.01 

11,111.90 



COUNTY 
TOTALS. 



Br I J lie Fttr.. 



1&.73 
4596 



.( 



a 

8 

39 



MRS 169(13) 
FAS 169-8 

f AG^ 105- A 
WPGSlOl 



311.-.,. 
5W..--, 



1041. 
4011, 



(.ILrnMijtiec. 
Okenlmibee. 



flfceechnbce . 

Qkee<; hnhK- H i|hlind3. . 
ULce^hnbct — ^. ,. . .. , 



19 
594 

1,352 



R.fl.S.T .. . ... . \ 

Timbti-SEeeJXont. Bi-iJj(c. | 
Ti mbc/ -Slcel 'Chim: rett brtdj;e 
Sorv e ; Jk Pi im far OveTp«» 1 
R.R. CTOiiiog Sbjinili .,,..[ 

R BST .. - . \ 

Ttmbcr Bridget... J 

TiEnbcr-StEel UrjJa^ 

Sand Bifuminaui RDad Mix 

RB-S-T ,-. I 

Tirifbcr Bridge... . ...... f 



21,917.05 

705.48 

1,014.09 



4,896.97 
1 ,176.27 



100 
LOO 



loo 

lOO 
lOO 



15.140.30 
15.217.37 



158,14fi-0a 
S&.165.12 

71,110.40 



10.619,70 
9,4ftg.JlO 



14,600.60 
15,717.77 



158,146.08 
86,165.11 

9^400,40 



16 irpe indicticE crediii. 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
GXNSRAl. ACCOUNTING DIVISION 

STATKMUIT SHOWING BOAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, IHO 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1»40 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HZADINCSJ 

FOURTH DIVISION — Continued 





PROJECT 


NUMBER 


COU>rTV 


LENGTH 


TYPE 


Cent im 1959 


Coit fm 1940 


Pettttii 
Complete 


Co«t ED Dvte 
De:. 11. 1940 


F U K □ S 


Nn. 


OUI 


New 


Fedetil 


Conn IT 


Stale 








OkeechabcF. . .- 

OtccLhobte-.. ,„. 


9.11 
41) Ft 

1.94 
194 Ft 

].oa 

OH 
H5 Ft 
7.6) 
10-64 
7.00 
11.5) 
1.117 Fi. 


R-B.S.T .1 

Tjtnbct fitidgci,. 1 

Sftnd BatMmtooiai Hold Mii . 

TliiiBo BiiJjiti--- 1 

S<ir«ir 

GtldtJ 1 

TirubEr.StKl.C4iK. ^iii§t- f 
tir-dtJ 


f 


f 

194 n 


100 

ro 

100 
100 


t 177,051.51 

57,978.1! 
911. B7 

47,15S-3) 

24,!4I.li 

4Ifi.A0 

1i7)7.10 

112,757-91 
1,004-11 


» 


1 6.I7).M 


« 170,l»4.5) 


19 
29 

19 
>9 


in . , 

93t 

1016- . . 

1202. 

911 


5106 

ysu 


57,971.1) 
911-B7 


UL«ch4iti« -.( 






47,)56.1) 


401 .■« 








14,141.21 








411.60 






SutTCT 










4,717.10 










B.BS-T .-.1 

Titabct-Slccl >ii4|» Cpvi) 1 
B'tifs , 






100 






111,757,91 




1012'B . „ 


H71, . 




7M1.IS 


104.71 






1,004.82 


















COU?*TV 
TOT A Li. 


1 RoiJ MJc> 

\ BridfTf F«t .- 


67.4) 
541) 


} 


t »,74I.I9 


t 6,774 Id 




I *7«,67).24 


J U, 157 .14 


f 6.171.91 


$ 114,141.02 
















P*lm Beach.- 

Pjlm Bcjih ^- 

FtlmOcuJi 

PilmBcjch 


9.11 
199 Fi 

0.11 

119 F. 

1.00 

l).60 

90 Ft. 

15! F. 

717 Ft 

4,97 

B.OO 

J.Ol 

0-17 

ISO Ft. 

O.lfr 

1.172 Ft. 

10.24 

41S Ft. 

IIS ft. 

fr.05 

lOOFt- 

1! 47 

60 Ft. 

150 Ft. 

IM Fl 

0-51 

l.!l 

75 Ft 

10.01 

>.!5 

1.90 

1J.J5 

9. IB 

14.15 

115 Ft 

0-42 

141 Ft- 

42B Ft. 


CtkiKrttc- -. 

£retr<:untTctc B^tdgt .. 

Concrett \ 

Cfintrtte ttiiift 

Biiiittiiniiii, Mitidin 

il.B.^.T-. .... . 

tttntreie Btttljte 


1 


$ 




1 407-19 
14l,t}9P-2l 
110.751.12 

71,127.11 

419,912,11 

16B,P7B.70 
174,121.11 

4)6. 915. n 

121,099.49 

11,111,11 

Il>,27).46 

!71,»).47 
14,161.19 

119,600.16 

501,916,1! 

21,014-91 

1,517.50 

69,714.76 

>,95;.)0 

111,641.16 

443,417-11 
400,610-16 
150,]Oa.5) 
6,470.5) 
171.611.15 

277,901.16 

101,140.16 
11,611.59 
1,546,07 

H.969.5) 


I 

110.917.01 
19,011.91 

66,654,65 


i . . . . 


5 4^7-19 






100 
100 

lOD 

im 

IK 

ino 
loo 
loti 
loo 

100 
100 

im 
loo 

lOO 
100 

""""ioo" " 

100 

«5 
95 

90 
100 


110,109-11 








71,704-16 




NRM 6e-B. 






5.171-11 












419,911.61 
















161,97*-70 










^Ecfl-Cnnctctc Bridjr. 

Biitnniftuu, MacjtliJii 4J3d 1 

Rock Aiphilt 

Cotvcrtle J 

R-B.S.T. -. , , 

H.B-S-T , 

ConctEic Overluii..- 

CofitrtiE 

CoQctcfc O.H- Viidttci 

ft.BS.T . - , 

Titnbcf Bridge 


»,»45.11 

I19.4«1.97 
10.07 


1,692.60 

4N,B4 

5.760,49 

5>,)i;.M 




17,000.00 


174,118.15 


4 


6*\-A 


51«. 


PdinBeuh 




14,616.55 
67.ft71-00 
191,116.00 


56,471,94 




wpGM in 

FAGM 12iB 

KKT-A. 


405) 

4064- 
S008. . . 






15,410.12 


Pilm KtKh. 

Palm Britb 




57,047,46 
171,911.47 






I4,B.,1.19 








R B-S T - 

TtJnBtr Bridna. - 

LocimucV ST 

TittilKt-StKt-Coiic Btidie - 
Tinlicr.Stccl.CtiiictEtc Biidfi 

BfidjcS^rvry 

StcFl-Conctctt Btidgc. ... . 

Locil RockS.T 

Ltnil RocleS.T 1 

T>rnbct.Sicci-Cotii. Bridge, j 

Loul RmtS-T 

Lotil iMtS-T 

Loci amtS.T---. 










119,600,16 


u 


S91 


5009- 


Piliii «„^h 


197. 016.71 


ij.ni.s] 


7i,ira.oo 




41J,714.J1 
21,014.91 






S5J7. 


P.Iiii Bt.th 

Fjtitii Bcich 


417-99 

t,)60.4( 

14,159.44 

113 ,961. B9 

16.01 

16,450.66 

1,109.14 


1, 117.50 

5,510,95 
15.407.05 
ll,9a(.45 
18,612, » 






1,517.50 


31 1 ii* 


WPS& 11$ 


61.160,00 




6,614.76 


WPSS1B9(S0 

NRH]dS-AOS^ 
I6S-B. . . . 

i66-C 

l6*-0 

911 

1001 

B7fl 

470-B 








8.95S.)0 


4054. 

)010 

JOll 

jQsa 

jn« 

Wll 

5107- 

H01.„.,-. 




109,475.9) 
191,047.50 
177,480.14 
1 15, 197 .17 




19,167.4] 








151,169.12 


36 

u 


P.ln Bcith 

P,lt|l Bcath. 

Film Beach 

Paliii Btith 

P.lBi Btiib 

PaJm Btith 




111.1)0.02 




6,470.51 


140 
149 
14) 


Sind Situtnitioui Roid Mti - 

R B-ST ai«otUd) 1 

Ttmhec Brjdpjc, . - ..^..-_l 

H B.S.T I 

St«J Btidje (part) | 


]1),9I15.9> 


100 

100 

100 
100 




11,541.00 
11.000,00 






166.905.16 


J7,7I9.B7 










11,611,59 


176 


PW.I lOBS . 
















1,546-01 






mff. 


f TilBber'Stccl.CtitictElE I 
\ Bttdgff (Ae-catt- P*r(. . . f 






100 






51, 969. 5) 





















tfpe indLcilci crEdio. 





1366-fl 

110*. 

low 

10]O-D._., 
FAS 11-A.. 

1099- 

1099-t^ ' 


W57 

50*4. 

mi 

1059 

SIM 


P^lm Bcuh ( 


0.17 
7&J^t 
11.61 

16U Fe. 
7,00 

65 Fi. 

H.50 
165 f 1 

19,00 

13.00 


CatxrcEc ,,.-., ... 1 

Grided 


% zo.oo 




too 

14 
100 

'ico' " 

IfU 
100 


( 59,705.45 
52.639.16 

S07,515.B6 

1,607.5? 

3l,Ol9.)7 

IU3h9U.71 

i,71fl.70 

6>514.47 

9,«7a.74 

14.10 

556.67 
5.921.44 
5,019^)4 
J.Wl.il 

9>4.t9 
T,#96.B6 
5,117.58 










51.619.16 


19* 
19* 

J« 
199 

199 
J5J 




El BS-T... I 

Tinher Elri[3|c> _ f 


III .0> 


l.U 
















Piln BEiChvBrawtfd... 


Secei'Conctcie Brt^gr 

Graded 


10,154.47 


i:o.«i 

5.7«.ll 


l,»94.» 




12,014.44 
101,911.71 


Pifni AcJch .,--^ ^.^...^ 


TinbcrSief L Brtdfje (jPtrt] 






4,71R.70 




iM 

>wo. 






1.)7J.1S 
1,676.13 


5,»)9.1» 
l.Ml.U 












SHf»«jr 

Sotwcjf %.ft$.tatt UUnd Hrid([t 
$uvcvOli«cSi.iDpitmacub 

R.R. Croiiini Sij^nii 

R.R. CmBiingSdgnil 

B.RC^iiiBiRRignil... 
















L4.B0 






















556.67 


Street 


VUPGM31* 
WPGM JM-C 
PWA 4157-R 


40^4. . . ... 

40ib. . . 

40ftfr 

356S. ... 

S136 

5«5 


Pit™ Beflch — 




1AI.)7 
IM.M 




loo 

100 
100 


1,520.00 
1,914,00 
L,4».40 




405.46 




1,««7.»9 
















Piim H»ch 




954. 19 












H.)7 
J,117.)» 




















100 






5,117.1ft 
























COUNTY 
TOTALS. 




1«.09 
M»4 


} 


t t7e,4T<.74 


t lM,97i.69 




1 *, 595,941. 41 


t 1.514 J 51.14 


1 50, 541.00 






t BfidRc r»r 


S 5,01], 469. 3ft 














NRM 141.. 




Si Luc it i 


46 F[. 

41 Fe, 

7.41 

96 Ft. 

12h65 

439 Fr 

4.00 

13,70 

515 Pi. 

4.57 

195 Ft. 

20.50 

11.41 


Cnncrcrc 1 

CoFKrcie Bti^se | 






100 
100 
lOD 

too 

100 


1 9,X04.44 

7,5*>.n 

4, 717. to 

416,091.15 

505.150. IS 
51.50 

JJ),707.OJ 

2i,701.56 
1,319.94 
6.J65.14 
4,i96.1i 
S0.21 
L15. 249.69 

54. 117. 55 
5.197.59 
5.501.5* 

14.535.T6 


1 l,0Ofl.DO 
2,700.00 




J 1,?04.44 










4,64<^.Jl 








Sr Lncic 










4,727.80 




491 


S191- 


Si. Lucie..-. 

St. Ludc. -. 

St. Lucie. 

&K. Lucic 

Si. LiKif — . 

it, Lucie..... - 

St. LiKie... ..., 




I,»I.!1 












CoiKretc Bridjc. . , 

CunCFE'tc. . . ..,., 








100,000.00 


5nl,ijo.H 




69vA 

M6 

696.. .... 

999 

FAS Ifl^A . , 


wm. 

JfJB7. ...''■ 


51. JO 










R US f.. 

Timtict Bridge^,,. ........ 

R.BST Cp»ti> , 

Tiinber firidgri _ 




lOD 
100 




76^000.00 


347,707.0) 












UQ 










5.12:9.94 


5«rve^ (Old Pfttjpei ns6>,. 
A.R. Crai^n^ SijUAl 


7M.96 
«.J4 


i,»i.ai 










iti 


100 


4^100,00 




396.16 


iti 


St Lmit ... .-.. 


6.92 

11.45 

0.*7 

169 Ft. 




m.ii 


im 


IlKl. , 
1137 

wpcwnv 


5vn. 

5»].. 

401 J. . 

*n79 

546* 


Si Lucie 


Gndcct 




1,409.91 

15,5¥S.04 

1).90 

),1!1J.H 

14,SW,76 


100 

( r,] 

LOO 
100 
100 






]I5,34».«9 


5l, LucfC... ( 

£i Lucif 


Sind Uituiniaauk Ro^id Mix 1 
Cancrcrt-Srcci Bridnt J 


7,67$. 11 








iittti 


3,915.00 
l,94B.flO 




314.59 


Si Lucir. .■ , .,.,., ,, 




R.R. r,(.„m||5ij(n.l.., 


(.11 
































COl'NTV 
TOTALS. 




49.56 
1501 


1 


1 9,V9l.i6 


$ 49,001-71 




i 1.4«o,2IR.7l 


1 19,731. AO 


^ iTrt.nnn.nts 






[ BrJJuc FcrE -- - 


$ l,lB4,4&i.4L 






DIVISION 
TOTA[^ 




750-47 
51,179.00 




tl>17.IJT.88 


; 948.111.67 




125.615.577.95 


f 5,079,944.21 


1 S20,574.4R 








$1R,912.959.36 





















I7]it: indiciccf ctrdit 



STATE ROAD DZPARTMXST OF TLORIDA 
GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

FIFTH DIVISION 



HOAD 


PKOJECT 


NUMBEIL 


COllNTY- 


LENGTH 


TYPE 


Tntt (of 1919 


Cuie Ear 1940 


Pcrcctil 
CuKflvie 




FUNDS 


Nd 


Old 


New 


Fnieril 


Counrr 


Sure 




19 




Brcv4fd.tndi4n Hjiftr...... 

BrtvjrJ _ 

BitvatJ 

Brrvi,rc] 


0.04 

711 Fl 

10.51 

161 Fr 

0.16 

150 Fe. 

6.70 

76 Fl. 

15.61 

a.o> 

0.55 

Ul Fr 

0.56 

0.16 

175 Ft. 

4.69 

4.68 

1.51 

IKl Fl. 

0.66 

9.19 

516 Fl. 
1.01 

517 Fl 
1J.46 


R.B.S T. 

CdiKtftr Bridge... 

g.B.S.T 

Cancrere Briilse 

M.B.ST 

Gincrctc Pridgr 

Bru ken £ tunc 5.T 

Contreir Brtdit ..... .. 

k.B.S.T. 




»... 

47fl,51 

181.01 

W9.2e 


100 
100 

lOd 

100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 

100 
lOO 

loo 

100 
100 

too 

100 
1E» 

lOO 

{ 'M 


1 110»4K.L0 

109. Ml, 10 
177,1«1-11 

iw.7».:* 

1 17 ^461 e 77 
«,7M^?6 

iWaQifteJO 

60,739k«9 
4464 4frl^96 

5,1J1 98 

4,)12.3i^ 
575h1IUB$ 

1^774.11 

65*077. IS 

IH, Millie 

7,^8^JalJ 

fil)i6l 

S1.1TO.69 

791,60 

13»HW9.Lt 

7lf57fl.81 

UB40.I1 

71,111,70 

13,»L,37 

B5.S49.il 
U.071.9) 

10M41.il 
lU,J0Ct.l7 
14,174.45 


f 35.064.90 

iJi,i71.46 

294 107,14 

78,601.1? 
IJT.A09.I4 

UIM.OO 

\M,'jn.oa 

^5,460-30 
157,7*4.01 


f 


$ 115^431 10 

J74,\W>.*4 
65,201 1 56 

9^,0173-01 




tl>-\ 


548g. 




88.627. 01 




40-D , 

40-1- 

WPH 40.R. 

WPtiM 40-H 
WPUM40.E 

71. -- ..-,.. 


»n 

!«) 

40W. , . . 


Ifh^fiU.OL 
74,540.97 




Brrv^e.! ... 

titsv^ii. . ,. ^ 

IWnrJ... i 


149,9^.00 




ContrEie . .. 




771.17 




CuiKrert I 

Cane. Overpaii CII«.lQca.J. | 






11.ES1S,3) 
















a«™d .{ 

Brcrard 














CtirtfrctE Brri|c | 


b6.&55,l9 




NHH 104, 








26.400-11 




546 ,.., 






8 BST 






21,49ft.OU 
21.496,041 


105,361iAl 




5V* - — 






R. B.S.T. 








lll,987i69 




559 . 

40B 

fcoS-BCl}--. 

66& 

WPGMDl 
WPGS IB . 

770. ..-.„. 


















5440 

i490. 

4019 , 

40JO 


B.f.rJ 

ilioird 

Brt^.ird 


R.a.S.T... 

Camift IV . .. 

Coarrcie Bcldac... 

R B.S.T 

Timber BfiJfv. 




996.11 




b 


450,08*. )0 






lOvOO 
31, 560 19 


60,679.59 




t.B.ST... 




Ul.U 






Old 4 




l.H Cruiiln) Sifoal 

K. g. Crciijiia Signal. 

11 B.S.T 1 

Timber Bndee ) 

5lvil-CDi>Lrele Hrldje 

Iia Craving Sijoal 

R.B.S.T... . 

Tinther aridjtei 

Sand Btiutnrncui Road Mil 

BriJBe 

Sand lliruminutii Read Mil 

S^vef 

tiiaded 

TimHer.Sieel.Coric. Bridge. 
Graded 


690.51 
1.025.16 


1.D97.00 
3.950,00 


100-98 


11 


Brt*4rd 

Bfrvjird ^{ 


"' '9^01 
95 Fl 
100 Ft. 


.50 




2DI.5IH 


11 




77.510-Hii 


11 


949-11 














6,113.10 


14 


WPG Ml]} 
5M 


4051. 


Bft,4rd - .- 


51.61 

61,670.59 
52,196.91 




3.990.00 




169.48 


14 


8.t.«i) _.._ 


14.66 

1.417 Ft. 

1.11 

101 Fl 

5.51 

5.50 

4.64 

51} Fl 

5.59 

1.501 Ft. 

10.00 

1.51 

4.00 

1 51 

11. DO 

10.15 

9.16 

11.00 

}.40 

11.10 

0.57 

1.067 Ft 

0.96 

1.75 

0.01 

1,618 Fr 

8.W 

7.24 

598 Fl 

!.94 


18.165.74 


I 110,000. 00 




14 


lilt 

FAS J d... 
FAS J-C... 


5145 

50iJ 

5150 






44 


Hrr.jrd 


13,510.«9 






44 
44 


B«ntd 

BrcTSrd . 


1,771.11 




1.774k11 




FAS 65. B... 


5141 

)K1 

54)1 

51« 

5J14. 


1,059.86 
6,185.48 


111. 115. JJ 

5. 117, SO 
7.180.14 








70 


Slvvl-Cnncrete Elrldge 

Survey , . 


]14.76^.il9 


70 


Br curd 

Btmrd _ 

Brc.tJ 

Brc^ird 

Brmrd 

BrrvjrJ ,. .._„ 








101 


1197 

1156, 

1111. 










101 














IIS 


Gr*Jcd ., 


5,762.94 


44,117.0] 


IDQ 








119 








140 


1157. .... 


53*7, 

5111 

5510 


Serhl Bituaitntiur Road Mia.. 
Sand Bituminniii Read Mia. 
Snrvev 


1,817.16 
4),144,B5 


91,271.80 

15,418.8(1 

1,840.11 


9i 
100 








140 








7L 570.81 


■40 




Birvjrd .... p^^^^. 

Brevird ,, ^.. 








191 


WPS0181., 






100 
IDD 

100 
100 
100 

10 

100 

LOO 


M.5fiAiB0 




6. 64). 70 


191 






flrcTird 

Brevard... ...... ( 












KM 


1114 

1110....... 

US). 

FAS6i.A.. 

llli 


5056 

}10« 

5 J»0. 

5l« 

51(6.. 

511! 


Sand Oiiuittinout Raftj Mil \ 
TimberSreel Bridle . j 
Sand Bilamltiou, Ruad Mia. 
Sand Biiuminuu^ Road MJa.. 
Sand Bimminiiii, Rnad Mia 1 
SiEe|.Concrere Brjjgvt ' 
Sind Biiuminnui Rnait Mil 1 
Griulid • 


5.611.10 
9*1.97 
9IM1 


1,116.59 

891.11 

22,011.11 

101.511.55 






85,149.11 
11.071-91 


IM 


Broard 






lOfi 


Brarord ,. 

BtfvarJ... 

Brevard 








104*71) 


l4,SHH.tt3 






119 


5.881.55 
1.119.80 




'12.100.17 


119 


Brevard 


Timhv, Bridne, J 

Sand Biturrnrnnu* Rnad Mia . 








24 « 174, 41 




















COUNTV 
TOTALS. 


1 Road Miio 


17S.1B 
10,115 


) ..._._.. 


f lB9.S15.il 


S 480,911. )8 




1 i,157^1iJ,U 


t ].140,«tl^7f» 


S 191 ,610, 56 






\ Brsdge Fwr ..., . 


1 1,714, Oil. 1£ 









) 
I 

i 

5 
S 
] 

] 
1 
1) 

1} 
1] 

n 
]« 

16 

7* 
74 

74 
74 
Sl-A 








0,11 

lu.2> 

94 F(. 

1J2 fr 


R B.S.T 

H It.S.T, iL. «iS. unlr,,.,. 1 

TiJtthcf Overpaid . / 

C.ikiKitre Ovcrn»i 


1 


$ .- 


ion 

100 
1110 

100 

ins 
100 

100 

100 
100 
100 

lOli 

is: 

100 

100 
100 

100 
100 

un 
100 
100 

IM 
100 


ie,»o,^9 

11,117.11 

l.fttl.JZ 

21ft,Mi.H4 

147, 677 rW 

30J.5Qfl.97 

l4)iaB7.W 

Ih4M.-(1 

ieiA,S^9.9a 

15^,177.61 

lLSi.51 

J.78li,17 

i1,iSJ.7i 

2i>,91A.Oy 
])J,42lr-IO 

ll.«11.48 


» fr,IV.>.LH 








«i 




CtlHll... I 












28,011,l^ 










K BS T 




1.6D9.14 
























«l 


mn^- 




iM 
6.411 

1)1 F(. 
US F< 

j.;s 
10, qq 

0.16 

6.10 
1,90 
).16 
0,57 
0.10 
6.iS 

4)Fl. 

149 f 1. 

0,0> 

171 Fi. 

&.4tl 

Q.09 

»0 Kt, 






)),)17.50 










Ciirm.. 

Cilrn*.. _..^..^ 


g.B.ST 






11,760.70 






6il-i . ■ 




1 £[uUCi>i]i:retr OTctH.f I 

I C£. is.imir; J 

CancrpTcUridfc.. 

k-B.S.T . 

Grjdcd 






14). OL 








51." 
•0,574. U 


19. )4 
14.14 

110.&2 
IS. 25 

IOS.51 

19,147 .91 










MM 1!4[)S-, 
795-A 


4W1 

3016. 


di.ru. , 


lis, 23a, OB 








Citrji 


141,^7^19 




Cin-Bi .. . . 


Grided . . - 






1,469-41 




79MJ. 

MS 

MRS IMtMj 

111 . . 

Bll-U 


Mt7 , 

soil 

4111 . .. 


C„.„...., 1 

Citru - 


R.S.S.T 1 

Grided . J 


J.IT7.)9 
94,6)1.71 






IS8.li9.98 




R E.S.T 

Sqrvcy 






116,577-61 










ICNll 






R B.ST .._ 

R.B.S.T., . 1 

Bfidjt- . ) 


941 .» 


3tZl)-U 




JW.OI 




wu , 


Cirrui... .., \ 




1-14 .662. la 








14.211-71 




84- B 

NRH H-Kn'i 

84-0. . 

a4-t>;Esi) . 

fAS7-*--- 






RUST 






S71.61 
20,410,60 
12-1, 276. U 

3.2ln-M 








(li[fkU-M4riOCI ._ 

Citrui 








1071 

W» 
















R.B.S.T , ,. 

^tcel-Luncrctc Bfitlfirr 


" 11,471,4(1' 




]'.]'.' i'/-lV.V.'.i- 








6,671. 4B 
















COUNTY 
TOfTAU. 


1 Rtsdd Mile». 

\ bndntf^tf, 


70.« 
1115 


) 


S 109,9)0.6) 


1 11), 407,01 




S I,WlH37fl4« 


1 2eajP7.76 


t 11^7*0.70 


$ I,1SO,110-0« 




4 
4 

4 
4 
It 

U 
1> 

;« 
11 
u 
11 

11 

IM 
140 


49-A 

fiSJ-A..^.,., 


SIW- 

jooa 


fJjRfcr _.. i 


11.79 

21s F[. 

4.9) 

7,46 

IIB F[. 

69 fi 

5.16 

0,11 

414 Fr 

O.Jl 

11. or 

D.Sl 
0.21 

190 Fl 
9.00 
15. H 

619 Fi 

i6.ao 


R B,S,T , _ , * 

<.uncr«c liNd^« J 

t,"ncfclc.._ 

R.B.ST \ 

Timber Eti4 ge* -,--• , \ 

Oancrcre Uridj;n 

RBST... .. 


S 2,919.2) 
11,7)1-16 


( 

240,916.77 


100 

loo 

100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 


f )]4,&^1,1.& 
111,170409 

2]1,]T1,0A 
10.110 13 

7S,ft7l .40 

5tXl,IOB.7& 
ll,J».94 

li.iiy.ift 

41,907.90 
6,l»fl.Vl 

162 ,741. I y 
1,116.97 


S 1I6,BH^.|J 
I69.CM1,90 


$ ■ 






FI-iftlcr-V'LjIuiJt, „ 






Fljjil« VurutiB .._.. 

FIjjilcf Volu*i4 


14.474,99 






60- B_ 

E-71A... 

NSH7I-B<0 
NRM7]'iKU) 

tic. 

NKH71-i:ClB 
NHM71-C0!^ 

71D 

1 ns. . . . . . 

1JJ7.. ... 
»14. . 


JOH. 


4?.l) 


127.15 


6,941,15 
174, 577. ?8 

71,1M-7J 
16, 941. M 
171, S*6^ 
21,288-15 
9,flftl 01 
lftini.04 










25,999.11 




Fl.«ltr -{ 

FUglr^,...... ... ... 














Ccncff le Oferjuu ...^ } 


1,119-67 


p_, 




5,iei.3l 




fIm'" — 

TU,U:.- , 

fUjlcr . ... 












w 


COEUTT? le ^ ,_ ^ „,,_.,,,..,_. . 










t_l 


H4ii; .'.'.'.". 

S146 

JH4- 






1 ,416. 17 














21,771^96 




Fluid 


Surytv 

R.BST .. 1 


6)5, )I 

61,6)1,71 


11.)) 

1)7,104.68 
1,)I6.97 








Fl.,r„. . { 

R.JIlcr 


( 451 






































tOUNTY 
TOTALS 


1 Raid Mile 


se.9o 

1Q4H 


} 


t 101.0)0, OJ 


1 199, Tim. 10 




$ 1,1^1, 11a. IS 


S ^89.709.95 


1 )4.474.89 






1 Bridie Feci ... . 
















44. - 




Ulc. 


10.51 

Ml 

«4S Fi. 

1,S9 

4,6) 

0,54 

O.Il 

164 F[. 

166 Fi. 

0,21 

1,47 

4) Fi 

14, 9S 

119 Ft 

11, SI 

13» Fl. 

10.)) 

46 Fi 

44< Fl. 

Ml 

5.60 

111 

u.7fi 

10. )2 

110 Fi. 

1.4) 

14.01) 

)6.00 


Biiurninnui Concrete 


( • 


t 


100 
100 

xoo 

100 
100 
lOD 

100 
100 
100 

loo 

100 

100 

100 
100 
lOQ 
100 
100 

]«l 

99 

1 


J 401,445.47 
>14,4L)6.71 
ll^Ha71.40 
a01,4&2r47 
111,371,81 
l),139.ni 

9ft, 10^)4 
6,679-11 
l4tS0.?) 
191. 19ft. H 
IB, 766, 16 

199.319.70 

>4J.74fi,7B 

1194 111-72 
H,fi87.l9 
78, 721. 40 

201,618-12 
94,041.91 
1«,409,24 

219.455-11 
10.196.17 

1 1 ,002 . 16 
3illl.i9 


$ I61.5V-71 

i(;iti,ft2o.M 

54,702.04 
18.091.00 
71.&10-tB 
49.ftl9-4l 

80.784.91 


$ 111, Ml. (6 
174. JIB. it 

"46. 006.74 
7-1. 060. (B 


$ |(]4.^72.60 








Lillc 












)».C 




Lttt 

Like......... ... 












)3^D 














NRM 5VE- 
NHM IIS., 




Ull«..., 














Like .1 

L.le. . 

Ufce 

Uk, 


R.BST... , \ 

Cuntrtit O.trpiu .. [ 








11.)I6.61 


























2,ll9-fi7 
a9.OW.OO 


60,16 




»l ... 


JKrj 




1,1)6.44 






Ijlit , 










6»7.A 




LltlE 

Utt. 

Uln 


Shtei A>pliilr 

t^iintrelc UvErpiii ... 

H.HS.T. 

timbtr Bridge _. 

R.B.S.T,.., 




101.44 




21«.961.fi4 
211,601.^9 
131^613.17 






«S7-B 


Uto 














H5B 




LiU 

Ullr 

L*)it-injnier..^ .. 

Lite 


Tliobcr-Slief Bridge . 






















78,711-40 

2p] ,61111.12 




1091..,-, . 




R.B.ST 






77^*21,00 
14,100.00 

|01,ai0<94 






WPHni-* 
NR H 17)-B 

175.G 

nyK .. 

2sn. 

2^1* 




lindfd 














L.lit 

Ijike { 

tjtt ... 


Gndcd 






— - 






JW5 

iwa 


Gride 1 

Sreel-Oijicrcte Bridge / 


1,141.9) 
J, 64) .7) 


111,144.99 
1,911.08 


115,^14.68 




Liic-Hiiht... 

Lake.PolL 


Surrey ..... 






11 ,(1^2.16 










1,5^1.19 
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STATl ROAD DKPAKTMSNT OF FLORIDA 
GKNERAL ACCOUNTIHG DIVISION 

STATBMINT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIXS AMD PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

HFTH DIVISION — Continued 



XOAD 


PROJECT 


NUMBER 


COUNTY 


LEMGTH 


TVPB 


Cou kit 1919 


Cd^i tor 1940 


Pcrrent 
Complete 


Coir lo Ddie 
Oet !1, 1940 


FUNDS 


Nil 


Old 


Nee 

nillO 

)17". 

1054. ... 
)113 

H» 

jiii...!;^' 
Mie. -""! 

JOW 

lOT). 


Federil 


Cetuhtf 


S»le 




PA<iM 17 V B 

»7 

FAS)-B .. 

llil 

tu 

9B4-C 
117J-B 

Iwy-A..... 

ItSl-B, . 

IMl-t 

110?. 

1171 

1U«. . . 
WPSO Hi.* 


Late 


U.60 

0.14 

117 Ft 

0.11 

116 Fi 

IS .00 

l.» 

0.31 

H7 Fi. 

77*0 Kt. 

6.» 

iOFi 

l.W 

;.!■ 

10. W 

1.00 

i.64 

0,15 


Su"ef 


t 

17,700.79 

IO,»59 , 11 
24L14 


t inn. 41 

1.015.08 


100 
100 


i 566,41 

34,019.1) 

11,445,7) 
l.4U&,14 
Ih517.»0 

11.061,57 

67, 711, U 

111,817.01 

3,157.55 

191, 617. 55 

164,718.98 

1,514,17 

1,119.49 

77,8M.34 

6,406,98 

812,61 

181,73 


[ - 


t 






Uke .1 

LAb<-5cniiu)t.-. . . I 
Litt 






,^teel-Ot(ieTere IridAE 

RBS.T. . . 

Siccl.Cancrcrc Brid|c . 

Saticj. 






).456.27 














Utt 

Litt 

L.k, ... 

Uki , 




100 

60 
100 
100 
100 
100 
100 








5i 

JIB 


K.B.ST .1 

Timber-Sicil Cunt Beidie. ) 


175.97 


ll.eB7.60 






22,061.17 


111 














211 


La^c ..- 

Ukt 


TimlKr-SEKl-Caitcreit Brid« 
R.BST 












in 










191.617.11 


111 


Uit 


B.B.S.T... . 










364.718,98 


116 


Litt 

Lit< ,... 


Sur.el 

Sui.ev 


14. U 








1.514.17 


Itl 












C.,.ar,iy 


Lite 


sesT ..,_: 






too 

100 


71.B95.O0 
5.1)4.00 






SircEl 


Lite 

Ljk<-.„ 

Ult 


S.CS.T 








1 .111.96 


CauniF 


WPA Prujeer... . . 


BU,6I 
588.71 




811.63 


CouQIr 


WPA Prei^tt... . .... 










188.71 




















COUNTY 
TOTALS 


1 RMid M,\t< . . 

\ BHJjie Feet 


l!4,»4 

10.114 


1 


J 47,141.61 


( 119,919.ftO 




J 4,806,648.90 


i 8)4.191,11 


I 1. 100,158.15 


S 1,871,791.44 


3 


4). . , ... 




Mirlga _( 

MiTJon -. ... 

Mirim 


10,50 
111 Ft. 

0.03 
15.56 

7.10 
10. »1 

a. 38 

a. 80 

O.IA 
117 F. 
11,11 
0.10 
111 Fi 
10,81 
11, !1 
11. 5! 

o.m 

114 Fi 

1,76 

O.IS 
130 Fi 

0.01 

l.IO 
11,00 

1.4) 
11,00 

4,14 
19,76 

6.74 


StiHT Aiphtlr ,„ 

CtinCrEEc OvErpiii ^.- 

5ur*cir ffm H-R. Cr04i. Sigat i 

Jt.B.ST... ,„.,.. 

*.B,S.T. 


1 


1 


lOO 


S 171. 611. 01 

150.63 

67,111,17 

110,981.05 

60.11),)) 

74 .90!, 41 

75. 15), 48 

8).19S.09 
8.958.40 

19,911 .W 
1)0,897. » 
184 .00). 19 

14,147.5! 
7,411.61 

16,116 S3 
111,191.65 

44, lie, 58 

101.18 

))0. 10 

5,064.85 

24.158.98 

4,674,48 

53.144,51 

li«,855.tl 

51,09!.41 

91.14 


1 171.195,11 


I 13.)10.85 


i 188,919.04 




WKiKIW-A 

WO 

))7 












MW 

)«»- 




""vJVm.iy 


100 

)<» 

100 

100 

100 
100 

loo 

100 
100 
100 
100 
100 
1(W 
100 

100 




19,625.15 
I1,(»6.« 
10,971.74 




1 


Mir ion . . . 




110,981 .05 




Mirion. . .. 

MiriDn 

MiriDn .,... ..... 






)7T.4i 
69,410.00 




1 


WPCS )», 


1461 


Sheei Aiahilr ,,, 

HS.S.T.. , 

Concrete UndErtnii ^.^ 

R.BJ.T 

ConcriK Ovfrpiii .„. 




4.184.85 


61,918.68 
5.715,48 






















MiricMi 

MuioD-CiEfue. . 














i 


iM 














19,9)1.09 


31 


77J . . 
NRH Sl-A. 


vm 


Htriao 


RS.S.T _._ 

R US.T ,.-.. 


10.75 








1)0,897.09 








)5B,705.59 
14,566.6] 
l,90e.)9 

12,109.79 
115.959.61 

)9.16S.)1 










Mttioa, . 










R.B.S.T..,, ..„.,,, 










74 


NRM«4.EOiJ 
B4.C 




Mirion-Cirrui 


ConcfCTt Bridre - 








4,007.0) 


74 




Mtnon 


R.B.S.T. . 








96.111,94 


74 
Bl 


NSMS4.E. 
FAGS ISM, _ 

1042 

1144 

1164., 


40M ... 

1449 

Silo. 

SilJ.. 


MieiiMi. , 1 

Mviaa . . .- . 


*R HST 


'.»' 






4,965.17 
101.18 
























l.D5J,9D 
11,011,11 
4.674,4B 

367, ji' 
51.099,41 












M"10n -..„...-. 

Mir tan 


R.BST.,... 


5. 71). 10 


LOO 








)5) 






4,674.48 




WPSO 187- 
756 

94* 

Mirji^A Co 


MiriDii _ 


l!^7^.:: ::::;::::::::::::: 




100 
100 
100 


41, ITS. BO 








5455 

54J4 










tl.B.S.T,... 

Survey.,,.,...... 














































COUNTY 
TOTALS 


1 Rmd Milti..._ 


116.43 
•IS 


} 


1 5,744,1! 


f 177.171,87 




t Z,Dl7.5B9,ai 


4 M1.BB).»4 


i 51.116,45 















J 


1) 

74.1 - 

NBK4 74.C, 
Hl-A 

HJ-C 

J7VC 


illb 

'JoJil!'.--'- 

JIH. 


Or4n£c .. 

0:-fC.. { 

Ofiagf 

Ofujr« 


(.5* 

14,)) 

11) Fi. 

1,00 

7.11 

fl.O) 

51 Fr 

11.15 

1).18 

)OFl. 


^hcct .^«f»bili . 

Ottii nttDuui CnticrtEf , 1 

S((d-Caiictcfc 0*«rptil I 


$ J.013-&7 


I <,481.M 


IM 
LOO 

loo 

lOQ 

100 
100 

]()0 
100 

lOD 
100 
lUD 
100 
77 
100 
lElO 
100 


« KHIiJOO.ll 

604,«5&.4Z 

ei.K7rn 

151,4774 57 

152,^51.16 
1.W3.67 

4a>.601.l1 

117,656. 69 

■2,816.59 

14.477. 13 

10l,52*-57 

14.55M7 

150,261.29 

6,121,10 

1,1H1^9) 

57B.76 

I,9l).n 


i L11.JW.8S 

iRft.B46.69 
61.145,56 

1SI1,C140.QD 

1L7,3ie.Rl 


1 

74SI4.OI 


1 169,740.15 

4(17. 975. 71 

2^561,14 

236.190.^1 




CtKcnit ,, 

Omttttc 1 

Conctetc Bridcc ] 




349, 910. M 


1,150.00 




5""r ( 










Ii44-A... . 




0""tSt - { 


GriJtd ...,1 

Coa::,tK inJft 1 

R.H. Lrotiinj; SLftnii . 

Ctmiitts ..1 

CaatLtstt DtiJjEI.. 3 

CtiDfrece II Case. Uadcriuia 
Hit, Ciuuing Sigivil,. 


" nyia 

"h3 ie 

6,4*7.15 


ii-U 

R440 






151,151.16 




WPGM )in-A 

WFMH It7-A 

W(>OM167-d 

l»7-t)- 

167. E 

704 . . . . 


4007 

4O0«..'.! 

■4009 

1019. 

J10«. 


1,159-97 

159.751.00 

111.011.00 

9,07B,5I 

9,117-00 

5A, 606.51 






Orjiagt.. \ 


114 Fi. 
0.)4 

0,1? 

l.lt 

0.15 

10.74 

100 F[ 

J.Jj 
15.50 
16.00 

0.06 




L41,AlOrLl 
14,637-69 
1,«06, OB 




Ofioge. 1-.^,.^^..^.. 






or-ngf... .:.::::;;::::;;;:: 




191.207.711 






Ortngc . t^-_^. 




. 


24,5M.L7 
150,261-19 


11 


94« 

949-B 

119J 


S401 

J4n 




Jl-B.S.T. 




IMSMT 


21 


Ot t.nf,«-Bu^ 4r4.. 
















1,1B1.91 




tot 


Onn^r 














loe 


12>4'C . .. 




Orrtit= -. 


s.™? :"" 










" 


1,616.11 


IM 


llil. 

FAC M 14-A 


5117. 

4105 


R.B.ST 

ft-H. Ct04Hltj Siglllll ... 


""""'im^ji' 


Vt6,61 


» 






im.ji 






ltW,ll 






















COUNTY 
TOTALS 


i Rcvad Mi]«...., 

\ Brid^i: Fecr 


79.19 


1 


% 16,&>&.4-l 


$ 4fiV,J9l-i& 




t 3,BS4,6(4.70 


J 1. 175,087. 02 


f 9,OS4.i?l 










t 


2 

1-C 

PJitH94..,. 


10*1. . 

409fl 

MOO 


OkcuU.. 

OkcdU.. 


4.10 

)15 Ft. 
0.41 

156 Fi. 
I.]) 

45! F. 
l.ia 
l.M 
0.79 
1.11 
0.19 
40 Pi. 
1.50 
1.71 

185 Fi 
11.14 

)61 Fi 

12.09 

115 Fl. 

ll.bfh 

!00 Fl. 

).)1 

101 Ft. 

5.6) 

15. Id 

100 I't. 

1.97 

7.)1 


CoDcrcit 

i'iif 


1 214 ^ 527. ^ J 


7.56 
400.00 


100 

100 

100 
100 

1 

3 
1 

100 
100 
100 

100 

100 
100 

LOO 

LOO 
LOO 
■ DO 
100 


f 447,917,55 

106,^46.96 

194 H 171 70 
54|15l4 57 

29,711.11 

31,117. 14 

1,975.9J 

10.411.17 

4«.fi95.Vi 
1.009.01 

414,145.70 

512.96^.11 
126,496-14 
Ifi.&fl7-14 
|[>2.568.0 
.16 

489 ,67). 10 
1,101-96 
1.116.57 


1 ljl.617.69 
95.K344OO 

no.067.79 

44,671,91 


1 li,7B1.3a 


$ 500, 576. 48 


1 


Concr^rc Ovcrpiuq., 


11 ,543.9B 




Oictt3\»^ 

OK«alji.Pullc 

0*Ccu]b.. . 

OiffoEd.. . 

□icrtuU 

OlCFotl.. - 

OurtH^ld., ., ,^. 
Oi«o(j 

□*Cc^Lb -. 

Oiceola _,. . 

Oi«(j|i 

Oi^teoU. 


8.6>?.44 






1 


Tpcnlvr-Srcfl-CaiK. tkid^ 


164,164.91 


1 






I 


II44.C... . 

!Sil. . . 

SM 

61.A. 

NflM A2-A. 

tl-C. . 

tl-D 

NF1S117... 

NHS I6U1*) 
fASISlC 
974-A 

974.C 

1019. 

lOJI-E. . 


1017. . . 
2050 

M74 

1075. 

507). 

4046. . 

5091. 
5U9. 

)109_ 

»99. 


ft.U.S.T..., \ 

CoiKrccc... ,., 1 


144.^1 


4,647,47 
B.Ml.a? 






1 


RBST ...._.. ..., 

Brjclf (pirt^ i 
















I 


BnckGruurcdWi^ . . 

BrJctGrnurcd 

Timhc. flr.dsettparO 

R.B.S.T 

ConcrcLC Brtd^ti. 


1,975.91 


OW 2 












24 
24 






177. 172.66 
2,745.14 

176. 19i. 14 

91,^16,11 
[i,W0.54 

26,M7.7l 


91.016.91 

B7,901.92 
94,069-17 


165.491-71 


14 

14 
19 


II.B.S.T ..'. ' 

CancrfEr BtJ^Rct.. 

Jl BST . 
Concrecc 8f LdwB,. 

R B.S.T 

Tinihcr'SEcEl'CoiKrerf Hnd^ei 
l^aitd Biiuuitiudf, flvad Mii.. 

^atytv 

SanJ ilJuminDiii RmJ Mill 
WndRC ! 


11. 171. M 


4463».ID 
16 

2ZI.4>6^01 


170,010,64 
1^9.011.66 


M 






19 


□«cnj».. 

OtCtDli. .,. . 

Oterol*.. .{ 




71,700.44 


» 






19 


tfA,279.fi6 


100 






4B9,761.20 


29 






1,101.96 


170 


(iKn.U . 








2 




























eoUNTV 
TOTALS 


J Road Milei .... 


•6.)0 
J HI 


] 


1 lii^^&Setl^ 


i 25^,414, ae 




t 1,244,611-41 


1 l,10fi,707,7B 


% 290,7*1. IB 






1 Bf.djseFf.r 


J 1,847,141.16 


i 


IB, , 

FAGMIJ-A 
NBS-llS... 
Ill 


5474. 

410). . . . 


^— i 

Fuindm . 

firniiii 


11. 7« 

76 fr. 

0.57 

l.Afl 

O.OS 

5.71 

1)5 

7.60 

log Fl. 

(6 Ft. 

0.10 

10.16 

141 Ft. 

0.50 

56* Ft. 

)fll F[. 


MatjJjm I 

CnncTCK RrtdK» 1 


1 

94S IB 


$ 39. M 
S,774,7tJ 


101} 


1 JIB, 461. 27 

ft, 146. 97 

160,716.51^ 

9,.il7.54 

lJl,flOg.09 
7A,1J4.64 

241,196,69 

1.5U,04 

104.941. W 
10,115,70 
14^,7"! -6] 
110, 26(1. 01 
11, L4 


i 309,34(5.19 


* 141. HI. 42 


J 105,671,57 
6,169.97 


] 


R B.ST. CRc-can ) 


100 
100 

lOQ 

loo 

LOO 

ion 

100 
100 
loo 

100 


95.471.40 
2.910.00 
19.661. DO 




65,141.10 


) 










] 


i7i . 
JW.- 

fll7 

ftJ7-B . 

641 ... 
711 


5190 

5449. 

M»; 


Pumjra . 

Pmnam 


R.B.S.T , . ....... 

5h«[ Aiphtli 

R.B.sr ,.„.._.. 

Ttmhcr bridlei 


7*. 541.79 


114.54 
A1,M}1.06 




1B1,746.09 


S 




70, 214 . 64 


1 


Puifidin . ..... 

Pu.nim.. 

fuMnn \ 








3 


Qifitrcre BrJdfEi ] 

R.8.S.T - - ^ - .. 








1,511,04 

304,945.12 
10,111.75 


» 


R.B5T ,..1 

TiraNr Bfidpt* / 




7?4.4S 






1 






> 


711-B 

1111... 






SfcclCaficrctc Brid^... 






1 










110.1*0.01 
12.14 


« 


Putnim 


Sur^ff UriJuf. ,.. 



















!jrp? indicatri crediti. 
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STATE ROAD DEFABTMZNT OF FLORIDA 
GENIRAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1S40 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS] 

FIFTH DIVISION — ConUnued 



ROAD 


PROJECT 


NUMBEA 


COUNTY 


LENGTH 


TYPE 


Coir for 19W 


Cmt for i94n 


Perce HE 


Ctnt ED Due 
Dice. 31. 1940 




FUNDS 




No, 


OM 


New 


Fder^] 


Couriiv 


Sea EC 








Fuintn.. 

PutniBi, 

Pjtniri .,.., . 

Putnjirn-SE Johni 


B.n 
119 Fi 

9.M 
li7 Fi. 

6, JO 

6.m 

A. 71 
111 Fr 
14.96 
6) ft Fr. 
l.u 
7. HI 


B.B.ST,... 

Concrru nvtrpui... ., - 

R.fl.S.T 

LlMCItlC BudRi 

R BS.T 

R D S T Cf>at(> 


s 


* 


too 

100 
1«3 

lew 

](XJ 


% 174.3!fi,11 

147,18*, JB 

182.194,09 

670.13 

33).304.0fl 

3.113 W 

33l,y«7.9(+ 
1],I97.« 
1.5»,a6 
^.4*1.97 
3.41JI.56 


S 115,921,74 

153.474.50 
133, #95.11 


i t33,977,4B 

in>,97B.15 
147,294.37 




14 


io-b 














14 


f.^n-A 




670. 11 


11 


ruEnim-Fljfilcr-^., 


Jt B S T 






100,440,11 




33,763.77 


IS 


■Jl-D, 










194.63 




70ft-A 


■usi 


PQlflAID-CUlr. . .- 

Puintm.. 

Piiinini-EfaJ*or,i-CUr 

Purntm 


11 U.S. T. \ 




l6ArB3 


64,777,7& 
93,321.01 




u 

IS 


Tilfltiti brjilgci... 

B BST... 

Tiuhtr BtiJfti ., - 


109,729.96 


so 


W7 - 












80 














1,559.96 




i2n 

i578. 


MWl. 




FiriDrn Murker Cunncctidn.. 


i.w-a 




100 
IOC 






9,498.-97 




Putnam 








3,416'. 36 




























COUNTY 
TOTAI.5. 


f RuaJ Miln „, 

\ Ihiilfte Feet........ - 


101. » 


} ... 


$ T9,m\ .41 


» 6A. 101,10 




S 3. 414. MO. iS 


* M5.091.in 


1 771. 894. 23 


$ 1,706.642.85 


> 
> 


MRt^ AVA. 

^:RHfl^.^(w> 

NRM flVAf W 

E-a^ B. . . . . 


4071. 


Stminolt-VnluMi 

^cminDle 


0.37 
1.5ft 
l.ll» 

390 Ft. 
15.13 
11.11 

U6 Ft 

n» Fi 
IB. to 

118 Ft. 

T.oa 

17.11 

i.nft 
t.ti 


R.tl.S.T 

RB.ST 


s 


S 


IQ& 
1(X> 
100 
IPO 
100 

loo 

100 


f 7B.eJi3.62 
IV. 41111,13 
30C.ll9.n 
AM91il$ 

23,4«.7B 

i.3ii).7a 

970. 3S 
3,913,41 
l,)aB.73 
3,694.90 
33.917 rOI 
94,}<K(,U1 
6.Bfl7.01 


S 52.640.46 
40.000.00 
Br.s«i.5l 
63,0)6.66 


i 

13,000. Od 


$ 36,342,16 
ll7,41fl,3Z 


1 




Scfflmulc 


R.a.ST... 






]19,713.6! 
















5 




MjcaJara 






602 262.45 


44 


FAS J-B.... 


JDH. 


Sfjniautc-Lifc*.., ,,..( 

S>Einitit>]c ^_ 

^minolc. 


R ftST \ 

LancttK Btldf^e.... 

Sur^r : 


70.b}g,)Q 


3,0(^.07 
910,90 


3.436.27 


19,999.11 






4* 


9» 


«Ji 






470. "ifl 




100 














Simindt _ 
















1 1«. ...... 

JMl ,,. 


)4» 

sm 

5127 






l.e84.SD 

,14 

l(S, 785^50 












R e.s.T 

W B.a.T 

Hafnt^Ti M^tiktE ^infLird 


4.410.12 


100 

n 

too 










S«[ii(nnl«-nf«nf[e... 




































COUNTY 

TOTAl„'i 


( HraJ Milt.._ 

\ U.iJjtt Ft« 


15. « 


i 


i 3fl,7rn,i^ 


S yi.4lfl.l7 




i l.39(i.A3a.lS 


t 3jg,ft9fl.90 


i ll,OfH>.CHl 


3 I.4l44.]^^.lfl 


4 


47 




&[. Jfrhat 

Sr.John. 


13 Si 

lift Fi. 
15. (M 

131 Ft 
D.3J 
3.51 

Am Fr. 
1 13 
3.3i) 


(.UIK KEC 

CoFKrEtr Ilnd*f< . 

Jl B5T ,.. , 

CniKfeie ^ridrti. J 

Gradcii 


t - 


i— -. 


100 

100 
100 

loo 
loo 

100 
100 
JM 
100 

100 


$ 6W.OJfi,17 

7,S94,44 

64,110,31 

39,01B.7B 

116.87 

5,711.43 
11,997,30 

196.9M.74 

199.919,16 

96,409.44 

4,{M3.\1 
9.^4.04 

336,657- » 


S 341,066.41 
291.571.79 


1 ... 


S 364,977, J6 












4 


69 






7,694.44 






atwn.,..,.. 


Sr.Johnt ...^ 












64,lin,ij 




































FAS li'A . . 


joflg. 

JC^5J... 


Sr. ohivi 


kc-Kuilr Bridj^ PJcr - 


1.7M.T5 


1.BIJ.7B 








14-A 






13,997.10 




Sijobnj- - - 

Sr. Johnt.. .,......., 

Scjohn*. ......._. 


10.33 
534 Fr. 

3.9fr 
3.iB 

vn Fr 

1.15 

7.19 

I07& Fi. 

i.\B 

3.09 

534 Fi 

S.Bfift Fi. 
















Tiribrt Rridcti' 

Sjnd BtEuminuLitHuid Mil 






















811.. 

«|4 

rJRSlJO... 

913? ...... 


1316. 

i41i 

S14J...... 




2.1V 


3 J 57 . 97 
4t04J'1S 








47 


?hEN Bi«ST. ..J 

Graded ' 

Timher Ikidj^cf 


96,409.44 




















Rr^GrddeJ , 




100 


9.486.61 








Si Johm.cUf \ 


TJmKfF-Srcfl-Cnisc Bridge. \ 
Timbfr-SEtd Bfidjtc J 


1I,SS6.]4 


51,136-71 





















!»T. illhlt'DuTAl 

Sr.Jithni ,, ..., 


4.7fl 
J,71T Ht. 

aa F[. 


R ll.S.T 






lOir 
Im 
Ion 
loo 
too 
loo 

100 


59^161.44 
ft9,190.L4 
7flH*Wl4tt9 
JIH, 111-00 
liM5.2S 
58.flS9.79 
2], 119-14 
140,B49.« 
1,255.M 

Ll.gfiJ.OO 








ja 
n 

140 
L40 


a"?6-c . . .. 

WI^IjH 129- 
1016. 

lOBI. . .. 


'5177. -....' 

W*6.... 

402ft 

MMO,. 

WSfl 




SrEcl-Ciin^rfltc Uttigt 

R n.s.T... ._.... 

R-R Cru.iind Sl»ojl 

S4riJ Bit- R.ri.1 Mil t^tt).. 


11.1^1.44 

J. 111. 14 

1.6112. IB 

419. » 

17, 1)1. W 


111.14 
1. 699.00 








Si.JoJini - 

5f. Jnlhni 








l.lQO.dO 




44^.19 


Sr.John. _ _. 

Si. John*..-.. 

Si. Jdhfl»...-^._ 

Si.Jglm»._..„.„ _- 


7,79 
Ifiib Fi. 
I.6I1I Fi. 


6. 471. 46 
1.7)6,11 


58,989.79 






























5441 


J Pivint m Srarrt Dumh & \ 
\ BliiiJ Ikiion] / 




U, 9*1.0(1 






























COIIMTV 
TOTA Li 




101.94 
19.110 


} 


f ?i,4(n.6) 


t H6.417.91 




% 5.2941.224.20 


$ 546.U7.2I 


* 






1 UriJse Fcfi...„_ 


i 2,743, si». 99 




PACM 170- 
AC« 

^1 








h.Di. trotiinft SipiniL... 


(-.- 


5 

1.190.79 
1]l,IM.7l 


100 


I 5. 15). 41 

U 590.79 

150,717. IZ 

1*7.15 

8.045.50 

1.111-91 
120.149-41 

I6,444~|a 

tl8.9i 

2J.728.frO 
1.401-if* 
8,199-1* 
1,218.16 
l)8pOI5.Rl 

5].I«).)1 

2i,*5il.g] 

»,425.^4 

24,253.74 
(79.75 
J .057.57 
5.111.12 
lp29).7C 
1*.54 


1 4,&ll.OO 


J........ 




1 


Mlll...,.- 
31*4 




0.46 
10,1-1 
76 F.. 
10.00 
).iO 
(.-16 
S.WI 

0.41 






Sumrflr i 

Sumi^-H(rE'O4nil0. .. ,.,, 

^HHIHf^PllJLU 


R.hST ... \ 

SrcEl Ccracrfii! briigt ./ 


1,110.15 






150.717,52 






















1 


«9 . - 
lOtfJ, 


iiii - 

soiv. 


Sur«;' ' . ^--."- 




1,111,91 


"iofl 

100 

"io6 ' 

100 

100 

47 

79 
100 

100 






1.351.91 


■Siinirf-tjkE 


R HS.T..-, ... , ,4, ... 




I6.J51.M 




120. 324. 41 








IJ 


Sut*ev. --.,.. - . , - 

R.DST , — - 

PipeCjJvfM-i 




1,912,6S 


I1&-9I 


li 


NR!h tL>T... 

8TVB 

1005. , . 


kw 


SuTifrrHf^ njoJu-lPucD 


0.11 




5,177.15 






175 F. 
6.00 
4.91 
10.01 
1.11 
24 Ft. 
n.lt 

149 Ft. 

6.[W 
IJ.W 
IE. 60 


TJnit>cFn.Srec!!-Ci>ncrcir Bridge 
RaST 




6,149.19 




Sumter ........,, ... 






















Grided..... 








>6 


FAS lO-A . . 
SllD .. 

9m 

904 . 


MMB . 


Sumter.,. ( 


R BS.T I 

tancrfrt BrJJsc.. . . , J 
R B.S.T .., 


l,M7.i4 


11,196,09 


).lA2.Rn 
5,475-8^ 




21,310-1) 






>* 




i SteelCnnrreEe Bridj;c \ 
\ (j^upei-Srructiirfi).' 1 




















bl6A 

5157. 


SUOHCC . — ....... 

^UIDICf... 


Survcjr 


UJ.46 


16,91 








1,057.57 


























S - - . 












M.W 




























LOlfNTV 
TOTAl.'i 




1J4 


\ 


$ 6,721.91 


i ll*,314.7n 




$ 6:»1.154-IT 


$ lo.oni.n* 






1 ISddflt Fcc< . „,,.. 


5 fr5J,2ll.]5 




NKH BVA. 
F,B1-B. . 

W-A. 

WPSS I9T-B 
WPMS I97C 

«J ,.. 

W5 


illJ 

4071 

5411. . 

5411 

541J- 

3*71 


VolutJj.. . 


1.00 
0.46 

199 Fr. 
7-7S 

175 Fi. 
1.61 
1.11 
19.10 

IS6 F[. 

10.10 
l.rw 
0-41 

)» Fi 
6.S6 

54 J Fr. 
B.70 
1.11 
16. SO 

111 Fi. 
7.47 

»94 Fr- 

i^io' 

B.IO 

0.14 
144 Fr- 
1.04 
0.47 
1.J6 
4. 49 
1.04 
}.« 
IBI Fr- 


Cunirni 

» B-ST 


I 9,a2i.ii 


t 219,971.61 


IWl 

1041 
[Oil 

{ ,3J) 

29 

UK) 

]00 
1ft) 

ino 
uw 

100 
100 
100 

100 

100 


» :49,eii».7* 

9.525.5a 
75,740.27 

197,710.11 

lt37.^07.94 
49.lj7.Sl 

l)A,nM.4A 

|7[),Hrh}.2\ 

2}£,IB9.41 

3,310r31 

l«,2r«-4l 
47A,74(].LIl 
101 ,076. J8 
426.188.^7 
54.«Ol.ll2 

5l3,«ft4.n5 

I94.7AI 11 

B04.Sfr 

5,119.12 

15.91 

17 4799 '6S 
51,562.67 

101,0^4 14 
1,152.19 
MAf^lft 

89,779.16 


* l[v5.152.4i 
9.145.16 
A). 016. 65 

'j5,5[K).n^ 
55. 577.00 
21,150.00 

m.63l-Ol> 
|fll.l8K.i5 
34.1*7.51 
111,56^.44 


J 


t 144,141-35 




Vitlusii-.S^nrtliwIr. ...... . , . 

VoluiJi _( 


4 » 197.06 


4,116-56 




Rock Bifc Btr. Rcrrcid ..- I 
Tittbir StcH-Cunc BridHi | 
Rr.ik Bi.E Bir Ri-rriiJ 
RocL BiU Bit. RrrrEid 

R li.S.T.... I 

trrncrcic Bridflci. J 

R B.S.T _.. 

R.B.-^.T.-.. 


62S.19 


94,104.96 
611,972.49 
11,617.11 

),17],<6 


102,4^0.12 






72,1)0.94 




VhIump.. ...,- 

ValniJ*. , - - - - ( 


28.087.91 




131,113,27 

1,671.9* 
10,000.00 


104,731-19 




Voloiim 








126,184.95 


61S-A.. . . 
WI>l|H il.\ 
60-H. 


5Jfll 

401!? 

jooa. . 
WM. 


Vulmi*.. .. 

v.„.,. { 

V,.l»,...KNjl« 

Volu.i,.FI.|!ltr 

V.ilu.c. ..- 

Voluiii.Flijlir - 

VdIuii... 

Vo|uH4... 

VuluiJ.-.- .- - 

Vnlu.!..., _ . ... 

V[iluiij 


iur¥t^ ,. 

RIIST 1 

CrrrKrtrc Ovpr^u / 

CurKrcEc ...- . 

Slccl.CorKrnr Bfidgn....... 


1.110.1) 

'" 19,771,91 
146. 6S 


146,411.96 
l,6>*.14 


1,210.15 
14 575 n 






194.350.1* 
A6,87B.B6 




W7 . . . 

6P4 
1119. 

in-A 

IJT-H 
WPCM2W 

WPCiJj JiJ-A 
WP.^£lM-b 

lorr. 

FA&1-D_, 

9W 




R B.S.T. 

R O.S.T _ _ . 

TirtiiKr Bridget 

RB-ST . - ..- 

TirBb#r Ktidge* .....J 




iii,9n.w 


14,602.02 
IU.OOA.55 




1151- 

4fl75. . . . 
4076. 

50**. 

5t«6. .... 
.ll»l 






aiI4.16 
),1W.I1 

11,691.06 
16,9».ll 

76,796.01 

1.196. IS 
















14 

31 

101] 


5,139.11 




Vulgii. 

Voluiu ( 

Vi>lu>i> .,- 

Viijiutl.. I 

VbIw" 

VoUuj 

Vol..,, { 


Sur»pv . . 

R B-ST ... 1 

CuiKrc^e bfidic OM* i 

R.B.ST. 

Cridcd _ \ 

CamrcK ; 

Suivej. 


1.111.16 
J,94J.« 

14,919.04 
W9.)7 


1l.*4B.J) 




15.91 

n,91lrll 
11,561-67 
















44 


GridtJ \ 

Tirattr Bridget t 








8fl,779.i6 



NOTf,: SoWrm firfif iflJ4caiei creJiti 



STATI ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
GINXRAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST, BY DIVISIONS, COUNTIES AND PROJECTS, 

COMPLETED AND UNDER CONSTRUCTION AS OF DECEMBIR 31, 19*0 

(COST FOB YEARS 1939 AND 1»40 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

FIFTH DIVISION — ConUnued 



KOAD 


FEtOJECT NLMBEK 


COL NT V 


LENGTH 


TYPE 


Coil la, Hl» 


CuiE lur 394U 


Percent 
C.iu(>leu 


Cm ,o Dile 
Pec. 1U1940 


FUNDS 


Ns. 


□Id 


New 


Fedceil 


CDuntr 


State 


•M 


9»-B 






1.099 Fi. 
9.90 

11. » 
0.14 

14.74 

10. OS 

1,010 Fi. 

).80 

Q.ZO 

66 F,. 

20.00 


Timber Steel Bridje... 


* - 


I 

n4.it 


li» 


f lS.0B6.ai 

j:4.ii 

184.54 

1,11^.40 

141,«Q.«9 

1,640.16 

754.01 

101,iJ4,47 

711.77 

1.14). 51 


1 


I 


< l),01<i.l) 


7) 


lOll-A 

NFP lOll 
-Cf)«) 

ID! 

5»6... 

ll«-B.... 


5]ie 

1 


VgiuJii .,. .._ 


.,1 


Volu.i._ 


Survey... 








104.54 

1,715.41 

145. DO?. 19 

1,640.56 


n* 


51« 

5IH 

5H» 


VoluMi 1 

Voluii, ,. 

Voluii. 

Voluti. 


R.B.S.T. 1 

Sur.er 1 




1*J.)7 
1.979.71 


IIU 
100 






140 


S.nd flituniinoiit RoAd Mti.. 
Tinhti-iieel Rridjc (pin)... 


1)1,817.40 













754,01 
55.691.01 


500 


NHS IIOCII) 
im 


Volmi. _{ 

V<]duli _., 

Volgl4i ... .., .^ 


It B.S.T. _ 1 




100 


149,141.4) 




wo 












no 
















1,14). 51 






COUNTY 
TOTALS 


J Ravi Mi>«....^..-.. . 


111.14 


} 


t IIS.OOJ.JS 


t 917. 461. m 




1 4.195.507.16 


S 1,155,111.91 


i 494,7».11 






\ Bridge Fe,r 


1 1,145,541.44 












DIVISION 
TOTALS. 


[ Ro.il M,\a .... 


l.Ul.lD 
490. » J 




Jl.)49. 140.09 


t)r464.6)l-M 




1)5,054,119.95 


S 9,501,774.66 


S 5,175,911.11 






Surfer Mill. - 


(11,575.4)5.16 













Double Leaf Baaculc Span tn Bridge Aeroti Chactawhatchee Bay. Road No. 152 South of Freeport. 



UST OF BRIDGES ON ROADS DHDKR STATE MAINTENANCX AS OF DKCMKBSR 31, 1940 

ALACHUA COUNTY 





PROJECT 


Number 
ol 


Rlinl 


TdiiI 

Uncrh 


Roid'ir 

WiJrh OR 

BtiJgt 


STRUCTURE LENGTHS BY GENERAL TYPES 


Brid,c 
Cu.r (.,■) 




RgiJ 


NUMBER 


Timbtr 


CONCaSTE 


STEEL ' MISCELLANEOUS 


Cocinr, 
Pir.ict, 
pjtmii 




0\i 


Nt- 


Trp« 


Lcaiib 


Tfpe 


Lcn^rh 


Tip. 


UJ3jrb 




f AP )7-0 






R 
R 
A 
R 

R 

R 
R 
R 
R 
R 

e 

R 
R 
R 
R 
L' 
R 
R 
R 
R 


5) 

4S 
116 

iia 

B6 
IJ) 

5) 
17) 
1« 
105 
)4 
7S 
475 
)1 
)1 
)1 
101 
1)7 

lot 

51 


10 
10 
14 
14 
14 
24 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
14 
10 
20 

m 

14 
10 
14 
10 




GWir 

Giidtr 


51 

49 










i )4,75) 
16^491 
11,007 
l),lll 

14,7m 

6,95) 
1,470 
74, MO 
19,416 

15,670 

30,4)5 

11,840 

5,071 

5,41] 

9,044 

961 


f J,9»4 
&*0|4 






























CoflC- Ik SikF 
Cone. Ic Sek} 


116 
Ul 




7i9-B 


















FAP E-»9.. 




15) 


GjrJrr 


M 














5, 569 








Girdir 

Artil 

Oirdw. 


5) 
11) 

lai 












FAPH 












14.600 




f AP 55-B 
















B*l 

B61 

B61 

FAS 1-A_._ 
99i 


J141 

]145 
5145 

10)1 






Tim.ft CoiK- 


103 


' 






Bui 

Girdct 


54 
70 

n 

)1 
]1 






15,«70 




















Cqnc. ^Sietl 


475 








Slib- 

Girder 

GirdEr..... 




















11,040 




















1017 










Tjn.Si tCon 


101 






1064 




1)7 










).42) 




1040.B 


)IU 










Tin.Sr.ltCDD 


101 






)1 


































COUNTV 
TOTAL5- 




15 




1,4)5 




415 




ua 








1,114 


»W,14< 


1 SO 19fi 



















BAKKR COUNTY 











IL 

R 
R 
R 
R 


540 
M 

175 
It 
41 


20 
10 
24 

10 




Girder 


540 
54 










1 4), 488 
S,7<» 
1,597 
4.511 
W 


I ),7ai 




NKH 21- A. 
B'JVfl 

B75 




















TIni-5?.*CoD 


17S 








Boi 

CirdET 


41 








IM 












"■ 


















couismr 

TOTALS 




s 




«1» 








444 








175 


t 65,515 


J 1,70) 











BAY COUNTY 



)i 

51 
51 
51 



767 

7»7-B 

166 

T»7 

6RS 

6S1 

678 

678 

FAP 116 A 
FAP67H-. 

6fl[^ 

74) 

FASl.A,.. 
SOO-A-., 
500- B... 
SOO-C. . . 
tl79-B,. 

1107 

HOT 

»0S 

PWA1551-F 
PWA1551-F 
PWA14S7-F 
PWA 79) 



SP-5049 
SP-5049 
5045 



n 

1,414 

160 
)0i 
155 

4,441 

11 

46 

)9S 
ISl 
1,7W 
64 
54 
675 
501 
103 
),495 
71 
90 
149 
54 
110 
1S6 
1,016 



10 
10 
)0 
10 
50 



16 
14 
10 



IAD 
)02 
15) 



181 

64 



675 
501 
101 
5,44) 
71 



149 
156 



SwlD^ Tritu, 



Tmu et Swg. 



St.ftCDdAnh 
StrftConArch 



Ti n».5r. &CcJi 



90 

"iiol 



i 1,440 
80.621 
15,540 
7,141 
5,671 
1,110,85) 

M 
5.ia> 

54, )9! 
9,900 
764,98a 
i,*50 
),511 
56,045 
17,616 
11,715 
45,714 
1,691 
).6)7 
5, BOH 
5,511 
1),D40 

171,7)4 



11,790 
14,)66 
4,901 
4), 714 



5.900 

ii,04o 



COL'MTV 
T0T.5LS. 



i,4}5 



1.041 0,S71 



«.J91,704 Jl,799.561 



BKADIOBD COUNTY 



594 

594- 

571... . 

WPH 164-8 

607—- 

607,,-, 

607 

717 -, 

716 

715-B 



91 
106 
165 



II 
111 
291 

)1 
784 



10 
U 



91 

106 



46 


11 


111 


291 


51 



Tim.^t-diCEm 



).7)t 


t 1.518 


4.448 


5.002 


15.90B 




6.044 








1.171 


119 


5.141 


5,39) 


11 <0S 


1.84fi 


5 871 


1.1)4 


N 449 





[SO J 



LIST or BRIDGES ON BOADS UND£R STATE MAINTZNANCZ AS OF DECEMBER 31. 1944 
BSADTORD CXIDNTY — Contlnned 





JKOJECT 


Numhtr 

of 
Br,Jgn 




Tm,i 


RoidsiT 

Wcdtb on 
Bridjc 


sraucTURE uengths by cenehal types 


Bridie 




KskI 


NUUBEH 


TimlHi 


CONCKETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


Cauniv 
Fwtid- 




Old 


Kr» 


Trpt 


Lcnjtb 


T.pt 


Length 


T,p. 


LrnjEtJj 




4t 








1 

R 


716 

9) 
Jl 
270 

t4 
IM 


24 

20 
20 
2C 
16 
21 




Oirit, 


716 










1 71,209 








91 
170 






,25 :" 


















in 
11) 
iij 
































Cooc.BESl.Ar. 


S4 








106 










1 2115 






















COUNTY 




2e 




3,inQ 




1^218 




1,I}S 








U7 


*719,i57 





















BRXVAiU) COUNTY 











K 
K 

U 

u 

u 
u 

R 
K 
R 
H 
FL 
R 
H 
R 
K 
R 
tl 
R 
R 
K 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


161 

150 

174 

517 

2*5 

26 

2^ 

76 

101 

46 

608 

712 

4,178 

168 

514 

7,717 

6,040 

7, Big 

«7 

77 

545 

2,016 

27 

26 

51 

587 


20 
20 
50 
14 
10 
20 
20 
20 
24 
20 
20 
20 
16 

14 

24 
16 
16 
16 
10 
10 
IS 

16 

22 
17 
14 

16 
10 




Oirdtr 

Girdc7. .... 


lU 
150 
174 










1 tl.H6 
51,90» 
45,411 

9,510 
59,750 

7,202 

6,l»B 
11, UJ 
10, 9) J 

1,990 
M,a4I 

26,178 

[^ 

84,219 
},<» 
3,OflO 
8,725 

18,298 
1,078 
1,955 

15,520 


i 6,041 




FAP40-B.. 




















' 517 


























Aiet 

Girder,.-.. 

Oiidtr 

SUb 


16) 

26 
1] 

76 














toi 


















608 
































1,816 




g'*9-0 

770 




4«"' 

608 

712 

4,044 

168 






riiq.St.ftCaD 


2101 


22 






SJ4 














1 


7i591 














) 




1116 ._. 


11*5 






TniM^ 


IK 
















.. .1 






957 

1168-B 












Tim.Sf.kCoi 


111) 




70 


7,«S2 

7,190 

7,681 

87 

77 

54) 

1,874 

18 

62 
12 
S87 






S.i.jTrs... 
S-iii»TroH. 


85 

IJO 
138 






















1122 

WPSO 181 _ 

10«9. 

1124 

1114 ,, 


5)H 

5^5& 
5n56 
521! 
5i!l6 
5186 
5208 
5208 












191 


























5,080 


106 
119 






SwiBf Triui, 


I« 


Tiw. ft Cone 


" h" 


28,291 


119 
119 


!21d 

1211. 

112i. 

1125- 


1,955 






:.;:::;:;:;; 










119 












... 






COUNTY 
TOTALS. 




44 




14,29fi 




52,120 




876 




649 




553 


$455,194 



















B80WARD COUNTY 





PAP 78.B.. 






U 
V 

u 
u 

R 
R 
R 

U 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
U 
V 
V 

u 
R . 


101 
46 
i8B 
47 
IM 
101 
IM 
129 
75 
100 
161 
154 
154 
42 
44 
165 
112 
162 
15i 
17) 


40 
50 
10 
JO 

50 
50 
10 
18 
J4 
14 
17 
IS 
IB 
24 
18 
24 
10 
18 
15 
24 




G«f4et-.--., 


101 










5 59,661 
60,5*9 
Ct) 

47.18) 
)0,6«6 
55,502 
111,617 
CcJ 

17,891 

8,176 

1 24,354 

79,62) 

u 

It.OlO 






FAP 65-A-5 








Siecl A Cone 


46 






101 
llf" 


Girii^'.".'.'. 

Girder 

GirdET 

Girder 


^ 47' 
100 
164 
128 


B4Ku]r LilE^ 

Girdjr 

Bl4£ile Ult. 


87 

57 
61 




4 


FAP 6S-A-1 
FAP65-B-) 
f AP6)-»-l 
f AP (V-B-I 














4 








4 
26 




26 


FAP 241-A. 
FAP 241.B. 


5027 
5076 










Tiei.S4.6eCfln 
Tia.Sr.&Coa 


75 
100 




26 








Swirtjt Trw**. 
SwiAH Tre&k, 


'""'iji' 
154 
154 




140 




Girder..... 


SO 




149 








149 


91^&-1.- 














79 6lS 


149 








Slit 


41 


Sieel ft CoK 


44 




149 


916 

liI6_ 

1116.. .. 








177 




Acch,. 

Glrdir 


165 
122 








177 












177 






n 


SvTJrtJt Truii. 


162 
108 








178 












199 


FAS 11-A-l 


50J9 






Tjm.St.ACoQ 


175 




















COUNTY 
TOTALS. 




11 




1,111 




375 




520 




««7 




440 


(L20,9B9 



















CAI.BOtnr OOUNTT 



6 


NILS 145. 






R 
R 
R 
R 

U 


506 
91 

469 
51 

107 


10 
10 
10 
10 
10 


506 
91 

111 
31 

107 












1 


f 17,100 

11,307 

960 

6.974 


f 


6 


W1-D 








Trius it $rnn 


'""l)»" 




1 




& 


501-B 

WPM 145-B 




T,2»l 


6 




. 


6 




. .. 



















I SI] 



UST OF BRIDOXS ON BOAD8 UNSXR STATE MAINTINANCE AS Or ]>£CXMB£R 31, IMO 

CALHOUN CODNTY~Ck>ntlnueiI 





fftOjEUT 


Bridfn 


Kuril 


Turil 
Lcnglh 


WkIiIi on 


STRUCTL'RE LENGTHS BY GENERAL TVPES 






It cud 
Sunhcr 


NUMBER 


Timber 


CONCRETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


^™.^ 




Old 


N«w 


Trpc 


Lcniih 


Tn-t 


LtDflfa 


Tfjt 


Unflh 




6 


5i>l-C . 




1 
] 
1 

1 
I 
1 


K 

K 

R 

U 


IB? 
J! 

321 
7» 
44 

3C3 


10 
In 
14 

la 

14 


t<J7 














I «.9>T4 

a, 050 

Cb) 
13, Ml 

H,54« 


1 


500 


1110....... 

FAS i«l) 
10^... 




SlOl 
3046 


Hoj 


4S 


' 


















StttJ > Cone 


3U 




sw 




"*.","::::.:. 


7S 








yn 








Ti».Sr.*Ctra 
Ttm.S[.jtCua 


46 




JOO 
































COUNTY 
TOTALS. 




1» 




i,9<e 




B55 




114 




ISS 




en 


1 l»,44a 













CHARLOTTK COUNTY 





W) 8 

503-8 

S64-B 


SI U 
5111 


la 


K 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
B 
R 

R 
R 
R 
R 
H 


11 

1S5 
31 
83 
M 

4.168 
31 
If 5 

141 

311 

el 

b84 

116 

1.788 

43! 


11 

n 

10 
10 
10 
27 
10 
?4 
IZ 
14 
14 
10 

u 
w 

10 


11 
III 

31 












\ 


f 3,540 

1,614 
59.1U 

915.JM 
I,56e 

44,H5 

1,3)1 

60,316 

4,70« 

11) ,700 
















.) 






















564.C 












S(C4J & C(MI£ 


MJ 


9,764 










Sl.b- 

Gli4cr_ . . 


66 
4,141 










FAPTO 

5*4-A 

5t4-A 

5**-A 

5W-A 

fSS 

say 

116*. 


^IfM 
5181 
5164 
Jl>4 
5161 
5161 




ItucnlE Uft. 


t» 










31 

ei" 






441 




Slib 

Bus ... 

SUb.. . . 
SIjIp 


163 

141 

50 

tm 














































l,)ll 












Siccl & Ctmc 


6M 




17} 


lit 

1.671 
4)5 










4,708 








SwiPI TrBW. 


117 




. . .- I 




ISI 


lOM 






) 


























COUNTY 
TOTALS- 




3« 




«,4U 




i.e«i 




4.744 




144 




767 


SI.1M.9S5 


S 140,701 













CITRUS COUNTY 





83) .. 

FASr.A,-- 

NIIH84-A.B 


ioie 


1 

t 
1 


LI 
R 
R 


16^ 
1» 
199 


10 
14 
14 




G.rdif 


166 










t )l,176 
11,696 
)2,43) 












TlD.^.&toD 


160 








Girdci... . 


199 






















COUNTY 
TOTALS- 




) 




71! 








561 








leo 


S 86,10) 

























CLATCOUMTr 









1 
11 


R 
R 
g 

R 
V 
R 
R 
B 
R 
B 
R 
R 
R 
R 


107 
J25 
1,381 
1,601 
31 
1D8 
!46 
707 
175 
^1 
1011 
1)1 
400 
1)0 


10 
10 
10 
10 
10 
14 
19 
19 
14 

11 
It 

10 
14 

14 


107 
113 

5l" 

loa 

M6 
707 














f 4,1«7 
15,145 
119,869 
133,110 
1. 065 
7.049 
6,)16 
11,780 
14.4tl 

14,<8a 

)1.141 

<b) 






















1,575 




») 




Girdt. 

Giricr 


1,110 
1,119 


S..B,T>»s.. 
S.,„( Tr=... 


161 
161 




























11 






















924 
































11,780 
















Tln.St.ItCai 


17! 




10M_ 

10)B 

10)8 

10)7-8... 
1Q)7_. 


!0!1 
5114 

JItJ 

!11! 




Bai. .- 


M 
















Tim.St.ttCor 


100 






ISl 






















Tin.St.&Cofi 
Tin.Si.&Con 


400 
ISO 


































COUNTY 




19 




i,«17 




1,67) 




2,693 




324 




915 


1571 1 194 























COUnit COUNTY 



17 

17 
17 



U9-Y 




yAP Ti H 








SfH 171- A 
MiB-X 





















z 

5 
I 

Ih 
17 



R 


bid 


10 


blO 


R 


5M 


2-1 




R 


417 


20 


■117 


R 


KW 


24 




R 


9fll 


10 


911 


a 


l,bB} 


20 


I.Ul 


R 








R 


75 


20 


4* 



Tin.^ir&Can 



^;l 



I 16,594 
79. 5W 
6,670 
• ,79» 
U.JM 

J), 774 



[82] 



IJ^r OF BBIDGIS OIT ROADS UNDZR STATX MAINTENAMCX AS OF DECXMBER 31, !940 

COLUXR COUNTY — Continued 





PROJECT 


Number 

of 
Eridpe* 


Jturil 

or 
irrtiit 


Taul 

CF«0 


Roadiviw- 

mith an 

Bridge 


STRUCTURE LENGTHS BY GENERAt TYPES 






Rojd 


IMUMBER 


TiaibcF 


CDNCR ETE 


STEEL 


M1SCE4I-ANEOUS 


Gouts F]^ 
Parnd- 
}kftricn 




OJi 


Ncw 


T^pe 


Ungih 


Tjp= 


UoKth 


Tn.= 


Lco£th 




17 






4 
>5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

a 
1 


n 

A 

R 
R 
U 
M 
A 
L' 
S. 
R 
R 

K 


1^ 
2,009 

1<7 

7fi 
212 

49 
49 
117 
1.145 
41 


30 

la 

14 
34 
10 
10 
10 
30 

19 

■ 9 

30 
16 
17 


2IA 












.. -.\ 


* 11.376 
2.977 

i.iai 

7S4 

7ft4 




fiW^V 

6«-X 

669- V 












Tim. ft Com. 


1,009 1 










it 
60 


























llfiT . 

1267 -- 

12*7....... 


«17 
5137 
5^7 


167 

1.5« 

7» 

III 
*9 
4$ 

117 

41 




















5l«riPf TVUM. 


1» 














































































lOlJ 

1011 


5lnO 
5200 
5100 


























1 1 ,015 




































COUNTY 
TOTA LS- 




1)1 




10.440 




7.4«fl 




6)g 




17! 




I.IW 


HIS. lie 

















COLUMBIA CODHTT 





^Oi 




1 
1 
1 

1 
1 

1 

> 

4 


R 

n 

R 

It 

R 
R 
R 


^1 

44 

11 

M 
)11 

lOD 

bl 

lis 


16 
10 
10 
It 
ID 
lt> 
10 
14 
10 




Slib . 

S>>b._ 

S(.b 

Bo. 

Girder 


32 

44 
Jl 
66 

161) 

100 










» 6,491 
).T76 
1.79) 
Il,)71 
61.811 
10. JH 
l.iM) 
40,170 
ll,«6 


1 1 , 1 }0 













































Tmal'^'!!^ 


"'iii' 






































63 







hn.Sr'&Coa 


' Mi" 




ai 


871 

S71 


1091 


J6,71i 
















COUNTY 
TOTALS. 




11 




1,611 




41 




8)4 




141 




99) 


fl64,47« 


S «p,797 









DADE COUNTY 





lAl" Jl-B-l 
FAP 41.11.1 
SRM 41-A. 
NRM 41. .1. 
NRM 41-A. 


)1I1 
)lll 
)111 


!1 
11 


t' 

U 

u 

R. 
U 
E 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
E 
U 
R 
U 
R 

l: 

R 

R 


66 

ni 

41 
4) 
94 
51 
)) 
ISi 

•n 

46 

174 
)11 
511 
1,007 
6) 
74 
« 

)tl 
107 
1» 
4.040 
)1 
19 


48 
4) 
44 
71 
71 
17 
16 
lo 
10 
14 
10 
10 
ID 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
3) 
31 
19 
10 
17 




CiFdcr. . 
Girfcr.. . 
Girder... . 

Gicitcr 

GiMer 


49 

111 

41 
41 

94 


Tn... 


)7 






I 47,116 

wrwi 

17,161 
17, lU 
6},0IU 

5,049 
11,19) 

9,394 
11,?)! 
11,409 
17,011 
17,)1» 
19,600 

11,441 

5,011 
49,760 

(t) 
7,197 

(0 

77) 
l,»7I 


i, 




)i ' 








































4'A 


9W.C 

FAPS)-A., 
FAPSV.C.. 




CirJcr 

But , 

Ba.. 

Ciritt 


)1 
1)6 
91 
66 












4. A 






































669-D 

W9-F- 

649-tl 

669.C ... 

669-C 

669-fi 

669-tl . . . 

6«.a 

IISD-B 


5179 

5179 
)178 
517» 
S1T7 
1177 
1177 






Tin tCnnc. 
Tim. At^ARC. 
Tim. tCnai 


274 
111 
5)1 
. . \ 
6)1 
1 
91.1 
91 














9U 




i.om 

74 " 






















Tim. k ^Tcel 

Tin. & £trrl 
Tin. t iiccl 


DtO 
















140 


' io7 
111 


Knh — - 


III 








149 




















&»«ctile Uh . 










ljt2 


1147 

1066 


5014 


)te 


Si«l K Co«. 


),714 




30) 


11 
19 






775 


105 


1066 




































couNTr 




7) 




7,9«4 




1,493 




I. Oil 




IS) 




),1I6 


1419,414 





















OI SOTO COUNTY 





W9 


3107 




R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


257 
SO 
75 

US 
15 
l->365 
ai 
91 
19 

2 JO 
10 


10 
14 
14 

2a 
\n 

13 

n 

10 
lb 

10 
17 


ai 


KKtJS.V.' . 


50 










* 7.J75 
10.131 

11,4X7 

1,17^ 

4,L76 

11,D6» 

675 


1— 














SPB 616. .. 


SL1« 


35 

1,261 

ft5 

»5 

110 
30 






TjB.&T.ACen 


75 








lis 


1047 

1047 

ICH-J . 


5191 
5191 
















ISA 






















Wh 


39 












IR 


667 














Sb 
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LIST OF BSIDGES OKT ROADS XTNDKS STATE BCAINTENANCE AS OF DKCKMBKR 3), IWO 

D£ SOTO COUNTY — CotlUnued 





FROJfXT 


Ut 


Run] 

or 
Urbso 


To 111 


Wideh on 
Dridfc 


STRUCTURE LENGTHS BV GENERAL TV PES 


Bfidigc 
Co.. C»j 




Nunbcr 


NUMBER 


Timbci 


CONCHETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


CeBBiy 




CH4 


NtK 


Typt 


Lengih 


Type 


Uoflli 


Type 


L.n,.l. 




«0 


E^RS lATt . 


■ 


1 
1 
J 


It 

R 


IBl 

77 


14 

u 

16 
H 












TlB.Sl.&CoB 


til 


1 14.497 
3,S7i 


$ 


HO 


Ill 




29 
2BL 

77 












no 














i,&75 


no 


















TOTALS. 




13 




J,MJ 




1,«I0 




7» 








21» 


{104,42} 


1 59,971 





























DDCIK COXTNTY 
















>IXI 


seo 

726 

Bll-C . . 


5114 
5017 


1) 

4 


R 
H 
R 


1.699 
121 
344 


30 
10 
14 


l.fiflS 












f 6S,0I4 
12, WO 
(b) 


I 14,9fi^ 




m 
















69 










Tin-SfrACoD 


}M 




















COUNTY 
TOTALS. 




19 




Ip3fl4 




1,KW 












5«4 


S B0pM4 


( 10, >H 































DUVAL COUBTTY 
















FAPl] 




! 


R 
R 
tJ 
K 
R 
R 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
K 
R 
R 
R 


B7 
17 
1,19^ 
l,*i-t 
UXi 
1&5 
4L>5 
1S« 
3.S65 
300 
115 
ISO 
91 
34 
511 
7J 
14 
■W1 
KM 
63 
15B 
527 
}| 

iy> 

180 


10 
\o 

J4 
» 
W 
20 
JO 
24 
14 
24 
14 
20 
17 
20 
12 
14 
14 
IS 
IS 
11 
21! 
IS 
G-J4 




S.ib 

Clcdct 

Gifdcr..... 

Oiidcr 

CiJfcf-,.. 
Giifc.. ... 


m 

17 
1,116 
1.14i 

100 

m 








1 


5 1I4615 

11, Ml 
15.871 

5»0.63i 
17,7-19 

(c) 

31,111 
IShDO 
M.93H 

4,330 
57,Bil 

4,193 

Kk,117 
10^731 

as 3 

3,01a 

14,190 


( 




FAP11_.._ 




Huculc Uf[. 
Bueulc LiFr- 


ji' 

79 




1 






B8A-B 










^?3 M3 




iH 

FAR E'^7, 


5oa5 






























Siecl ± Coat 


605 

itbii 






NRH79'A-5 






Biti - 

Gi'Jer 

Cinlcr 

GifdEt 

Girder 


1S» 

471 
200 
115 
2» 










TruikVr.Lk 


1,J74 


Sieel h, Cou. 






FAP H5-E- 
MUH 141'Jl 
MRU 3i-fi - 
6a7'B 




























15 


91 










I fiSi 




1034 




Girdef. 


14 












47 








Slcel atCotfi. 


122 1 






102^....... 






5l*b._ 

Girder 

Girder.,... 
Girder. .... 

Cir4er 

Girder 


■n 

24 

m 
a 

112 




































Y 


3)^.1A6 


n 




\\\S..\\ 


P«icule Life. 


9t 




1 


1S9 






9, 0)5 










TriiH Swiii(;_ 
Trju Swing- 


106 

108 








ija 

1\S 


loaa.. 

1038 ^_ 




130 


'keel k Cone. 


419 


30,7li 
0S3 
























Bom 


IKI 




, 




























COUNTY 
TOTAl^, 





34 




9.4M 




21] 




1.017 




1.1>7 




1.157 


S9«0,«)9 

















ESCAMBIA cotnrrr 





697-B . - 
FAP IJ-D.- 

(79.B 

FAP Ji 

■27 






R 
R 
R 
R 

R 

n 

E 
R 
R 
R 


699 

141 

3U 

41 

150 
1S5 
113 
971 
121 
62 


20 
14 
14 
11 
10 
11 
10 
10 
14 
20 
20 












TiDSi.kCiH 


699 


1)1, 1»7 
19, 571 
14,001 
»,1» 
4, SI) 
S1,B49 

1.119 
121.728 
11.181 








Girder . 

Sleb 

Girder 

Girder 

Girder 

Gitier 


242 
64 
M 
41 
2W 
195 
































I'K 










1.954 














- -I 


58,149 
















t 




)li5.C .... 
FAP r-97-B 


2027 


iii 


















TrBH Swjnj. 


27S 


Tin.St.ftCon 


. .. I 






121 








12s 


1075-.-..- 













TilR.Se.ftCnil 


w) 






COUNTT 




18 




3.049 




144 




1,081 




17) 




1,4)7 


1191,)?) 



















FLAGLUt CODNTV 











U 
R 
R 
H 
R 
H 


lOQ 
54 

11? 

94 
150 

99 


JO 
10 
Id 
10 

14 
31 
16 


ioo 




1 








» 1.711 
11.191 
53. a7 
35,11! 
11,146 
11,101 
1,118 


t 




FAP4(h-A._ 
FAP7i-A„ 


52^1 
5151 


£/ab 

£Ub 

Girder. .... 

Girdpr 

B^- - 


54 

154 
119 
94 
1)0 




































3i 
























134 


1137. . ... 


St« 


99 










1,181 




















COUIMTV 
TOTALS. 




13 




970 




I9& 




671 










$114,791 


S 1,189 











164] 



UST or BRtDGES ON ROADS UtfDKK STATE MAINTENANCE AS OF DSCEMBUt 31, 1940 

FHANKLIN COUNTY 





PBOJECT 


Nunbrr 
dI 


RuMl 


Unfrh 


Widih on 


STBUCTfUE LENGTHS BT OESER.AL TYPES 






lta.4 


Nl'HBEB 


Tiabtr 


CONCItETE 1 STBEl. 


MISCELLANEOUS 


CoDBtr 
Pa/Etd- 




OI<l 


N'co 


T.r= 


Ltn(th 


Trft 


Lcflflh 


Tn» 


Wnffh 




10 




SIA] 




U 
R 
B 
R 

IL 

It 
H 
It 
It 


1,594 
11.5)5 
115 
550 
5*5 
46 
M5 
51 
5.811 


11 

24 
10 
10 
10 
10 
20 
14 
14 






J, ill 


Swia| TruM^ 


187 


Tim Sr aCoD 
Tjin-Si.&CUm 


iiiisi 


»1».4S6 
851,055 
18,174 
ICa,7B] 

l.MI 

«,71» 

},IHI 

4tl,B]l 


$ 




115 
5M 
245 
48 








485. - 

8S5-B 

64i -- 


5181 
}139 














\ 




10 

10 






5wiltjiTrkui 


IJO 




...... f 










Ml" 

51 

i.811 












Tin- *lS[... 
Sl.Ccn. &CoB. 
Tim $T.&CaD 




10 


















PWA IB... 
































cou^frv 

TOTALi- 




1] 




11.851 




WI 




1,511 




«1 






fl .732.670 



















GADSDXN COUNTT 











R 

n 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
£ 
K 

11 

R 
R 

U 


1.70> 
170 
1,001 
858 
][fr 
106 
119 
651 
67 
1)5 
153 
61 
75 

a 

89» 

31 
116 

in 


U 
IB 
IB 
IB 
10 

in 

10 
10 

20 
14 

10 
10 
10 
1! 

18 

10 
18 

10 




1 






S. »Coi,... 
St. ft Can. . . 


3,701 
170 


1 JM.71J 
11,864 
«»,W< 
B),S5S 

[4,110 
W.ll 

61.711 

a. Ill 

4.770 
6.1)5 
1.4M 
11.081 
ll.MI 

(>•) 

710 

911 

1.745 






















F.\P ) 






And 

fliidct 

Ciiisr 


185 
116 


BuciUc UIi. 


117 


6^,001 








— - 






















67) 

671-B. ... 
675'B-2-,-, 

813 

81J 

NKS m 


5191 
5197 










1 






CirJtr 

Giidrt 

Boi 


6S4 
67 


Trail. 


BI 




I 














151 
61 


















































KRS ii)fi 




Arch „ 

Boi 


75 














1108 ,. 

FAP 11)-B-I 

1150. .... 

1106. 

419.. . . 


30J0 
















(Un^rCorH 

ItTBCt,. '40}- 




It. ft Cdo. . . 


B9> 






U 

lie 
111 














































covnri 

TOT.\LS. 




1) 




1.714 




719 




5.061 




191 




1.776 


SI .279.166 


1 18,606 















GILCHKIST COUNTY 



77 


FAS B..V1.. 
NRH III.B 


1057 


I 
1 




BIB 


14 
11 












Sr. iCon .. 
Si. ± Call... 


1»0 

BIB 


t 16,281 
15$, 519 


j;. 
































COUWTY 
TOT,\LS 




1 




1.19B 
















1,19G 


i 1S1.101 

























GLADXS CODinT 











R 
R 
R 
it 

H 


153 
51 
75 
W> 
353 
110 
156 
81 
31 
47 
195 
685 
177 
144 

175 

40 
100 
4M 

39 
502 

31 


18 
10 
24 
14 

24 
20 
14 
15 

10 
20 
11 
20 
20 
10 
14 

24 
14 
20 
16 
IS 
IB 


13J 
>1 












i 


1 2.745 

7,611 
1.711 
29,642 

11,087 

U.SOS 
15.111 

18.569 

7.062 
5.111 
10. 6515 

34,147 

4.S7S 


i 1,745 


19 


8tB 




19 


NR5 171... 












TlRLSt.lcCsfl 

Tin.Si.ftCaa 
Tin.Sr.ftCaa 


75 
BO 
535 






loll. 

1011.. ., 

1011 

loll 

loll 

1011 

1011 

1011,. . 


J0S7 
5067 
5067 
J067 
5067 
5067 

vm 

J1M7 




19 


" 110 " 
136 
11 

51 

47 
195 
613 












19 


1 ' R 
5 B 
1 R 
1 R 
1 R 
1 ft 




















19 

















19 
















1) 
29 
















14 


1 


K 
H 
It 
R 
R 
L^ 
B 
R 
R 
K 
R 




- ■ - 






Tim-Si.ACoa 

Tin.Sr&Can 
Tim & Cd6. 
Tim Si.ACan 
Ttm.St.&Ctili 


'4711' 
5)9 1 
140 

47 
10 
100 




19 


1016 


















S-in« Tni». 
S.Vn, fr«.. 


110 

116 




f7 


960:::;: 

















7,061 


67 


MAK 1^1' 






67 


SRH 101 .. 

SOI 

951 

W5 . 






67 


460 
59 

501 
51 












14] 
















111 












— j 




112 


95 J- 
























COUNTY 
TOTALS 




« 




4.719 




2.411 








116 




1,0)1 


( 111,119 


t 16,869 



















as: 



UST or BRIDGES ON ROADS UNDER STATE MAINTENANCE AS OF DECEMBER 31. IMO 

GULF COUNTY 






\ 



I'M 



I ' 





PHOJECT 


Numhct 


Rnill 

Of 

L'rban 


Toul 
Ltcijtih 


RcA^waf 
Widch Dn 


STRUCTURE LENGTHS BY GENERAL TYPES 


Brtdg« 




Rciid 


M UMBER 


Tbiabct 


CONCRETE 


STEEl 


MISCELLANEOUS 


Count T 
|iirLon 




Old 


Ncw 


Trpr 


L«grh 


Tjpe 


LtD|Efa 


Typt 


LenRTh 




686. ...... 


MM 


1 
1 
1 

1 

1 


R 
R 
R 

K 
R 
R 
B 


I6S 

li) 

il> 

3ra 

lOJ 
IJO 


1) 

24 
10 

34 

30 
24 


100 

118 
111 

Ml' 










Tira.SE.kCofl 


« 
111 


f 6.»0 

n,3»7 

11,094 
H,62i 

i!3,ni 

17,614 
18,81< 


1 2.fiA0 






















Ml 
FAP3i4-H_ 

740 

PWA U50-F 


M65 
5061 














I4M6 


LO 


Girdtf-.,,- 


91 


Biunh Lilt 


loa 


























Tiin.S(.ftCm 


lid 










tOLNTY 
TOTALS. 




1« 




l,J43 




796 




9) 




ID> 




Ml 


f 198,34) 
















HAMILTON COUNTY 








1 
I 
1 
] 
1 

1 
1 
1 


R 
R 

R 
R 
R 

tl 
II 
K 


106 
Jl 

44 
66 
4S1 

ni 

121 
JO 


10 

20 
30 
10 
30 
10 
3C 
IJ 




Girdcr 

Bon 

GirJcr 

Silk 

Girdcj..... 


106 
1-1 
44 
■6 

1)» 










t 11,414 
7,038 

130,411 

7,Wl 

5,821 

4ii 








































fAP7 

FAP7-B... 
KRS II4-B. 

634 

lUJ-A 


SOJi 












£0,1 j£ 


1 


III 


Tnnt 


144 






















U6 















4£S 




















COUNTY 
TOTALS. 




» 




1,174 




434 




106 




244 






» 151,036 


$ 24, MS 














HARDU OOUNTY 




t4ft-? ... 
6-tS'» 
6^a.B 






B 

n 

K 
U 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

a 

R 
!l 
H 
R 

U 

u 


Hi 

ISl 
4S 
)l 

nil 

51 

198 

Wtl 
19B 

Jl 

164 
M4 

M 
118 

i2a 

161 
145 


20 
10 
30 
JO 
34 
31 
16 
14 
30 
16 
11 
11 
IB 
14 
14 

15 
IB 












St. & Con... 


l«l 


f W,14! 

«,>99 

10, m 

6,144 
1A,9B0 
34,711 

l,7»a 

410 
1,000 
6,340 

17,195 
9,4)4 

u 






HI 










f 


2 


Slib 

y.t 

GifJtr...., 
Bdi 

Aitll 


48 

11 
301 

M 
19S 






















































36r9»CI 




1041' B-_.-. 

977 










k. «Con,.. 


300 




191 










2 7*1 
































Si. « Cim... 


164 
1 










164 




























- ( 






*77-li 




Gif4« 


jii 














FAP 1)5... 

Hit 

nil. ., . 


"siii 

5114 








Tln.Si.ftCon 


130 






16 
Hi 






Tr u«i ...... 


135 


































roir^TV 




30 




1.*15 




■41 




930 




11) 




719 


$ WfS)7 


% 39, «i 














HENDRY COUNTY 




S05 




14 


R 

U 
R 
R 
R 

U 

R 
R 
11 
R 
U 
It 
R 


31S 
50 
673 

laj 

90 

11 
in 
SI 

40 

119 

w 

63 
91 

411 


24 
34 
30 
20 
111 
30 
ID 
14 
14 
11 
1) 
30 
11 
lA 












Tin Sr ACun 
Ti(&.Sr.AtCtitt 


111 
SO 


1 B,1M 
4tlBf7 

sail 


$ 




BOl . 

BfiA-D.. . 

ios-C 

b»-A.. . 

efl6'A. 

Bf)6.A. 








671 
W3 
9<l 
41 
90 












21 








































Bncalc UIi 


31 










Tua.St.&Caa 
Tiat.Si.ftCon 


5J) 






W) 

95J-B 

]OIl. 


WOl 
















91 
fiS 
62 
91 
40 






Swiag Trwi. 


117 


i,»6a 








































1 






lUS 














J 






















COUNTY 
TOTALS 




IS 




3.(190 




1,17) 








149 




»■ 


$ 8),«Bl 


$ t 'ibZ 














HERNANDO COUNTY 










H 
B 
R 
R 
R 


173 
701 
M 
■ J 
119 


12 
14 
22 
17 
10 


172 














1 i.uft 
1,^1 


















Tim.Si.&Cofi 


701 






tiRSlG17..^ 






Bt.« 


tl 










1)9 








1 


I 441 


















: ::.( 


























COUNTY 
TOTALS- 




It 




1,158 




M4 




61 








701 


$ *5,7es 



















86 J 



LIST OF BRTDGES OK SOADS tmDlR STATE MAINTXNANCE AS OF DECEMBER 31, 1940 

HIGHLANDS COmiTY 





PROJECT 


S'urnber 
of 


Ruril 
Uibin 


Ton! 
Lrn^th 
CF«[) 


Koidwir 

Will 111 on 

Bri%t 


STR^UCTUEE LENGTHS BV GENERAL TYFEf 


Biiilgc 




Sumlci 


NUMtlEK 


TinW 


CONCRETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


CD»n.T 
P4j-nd- 
patioD 


Old 


Nt« 


Tipi 


LcDftli 


T,J« 


LcDRtb 


Tjp. 


Lcngeb 










a 

11 
K 
R 


WO 

134 
199 

14fi 


10 

1(1 
10 
IS 
30 
9 
11 
11 
14 
17 


IDO 
114 
199 

ise 

420 
600 

177 

>,0O1 

174 

29 














I 6,491 
7,321 
9,810 

14.44S 
9,9!4 
1,837 

tci.aca 

3,36] 


f 




















7,13) 
1,423 
















-- - I 


610 














- - ) 


I) 
W 
19 


R ' 4io 




^ 






























ino-B-3 - 




R 
R 
R 
R 


IT7 
M10 

174 
39 














1 817 


IITO-B 






^ 


S.iol Trmi 


lie 






60 ODD 


2t 












1 




A7 
















........ 1 


























COUNTY 
TOTALS. 




3! 




],M9 




!,41) 








126 






f 12],mt 























HIU.8BOKOUGH CODNTY 











8 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
it 
R 

n 

R 
8 

y 

K 
R 
R 
B 
R 
R 
R 


17 
161 
J16 
HJ 
413 

61 
171 

Jl 
416 

7» 

i;a 

116 

4S 
610 
191 
LhO^£ 
70 
4-M 
60 
16 
79 
19 
1« 
47 
159 
415 


20 
ID 

34 

10 
10 
» 
10 
11 
IJ 
10 
40 
20 
10 
30 
20 

a 

22 

33 
40 
11 
21 

JO 
18 
12 
14 
24 




Bo. 

Arch, ., 

C iriti . 

^ah 


17 
161 
J16 
154 










S 8,136 
70,111 
96,015 
30,217 
9), OSS 
6.018 
64,171 
10,783 

9,048 

116,1]S 

39,211 

9,911 

66.19) 

14,S36 
14,272 
6,879 
1,860 

ii,roo 

16, !» 

25.S19 
29,740 


















FAP 19.A 
















581 




















Sf . at CoTK- . 


412 










ath... ... 

Girdtr 


61 
171 


































%t. tt Code-. 


^'1 






1W5.. 

FAP 96. A.. 
FAP96-B.. 
FAP 64 J:.. 
FAP64.A.. 

97t.B.:s 


loij' 

101 » 




Giidtf 

Girdtr 


416 
78 
























Vtri Lift.. 


a 


Si- * Cimc.. 


JJS 








Slib 

Sl>b 


136 
43 






310 

19! 














Swing TrDfF. 


110 


Tim. liSr... 


1 




931 

971.8.3 


1QC4 






66,19S 












tlm. &Sr... 


l,o»l 




WPGS 178 - 
971 .B 


ion 




Bot 


70 














Tiro. iSr... 


44« 

16 
79 


14,271 








Girdtr 


«l 








944 . 








Tim. kSr.-- 
Tim- « St . . 


1.860 


















11 8S0 


943---. 

P70--- 

970 -- 


5289 
J119 




GitdtP 

Arch 

Arch 


19 
106 


















16, WO 




















Tirn.Sr ftCon 

Tjm.St.*Con 


139 
411 




]S$ 


MRS 121 




































COUNTY 
TOTALS. 




46 




6,111 




901 




1,&96 




lol 




1,111 


$ 763.141 


* 119,701 























HOLMES COONTT 














1 


FAP9-E.-. 
FAP 9 


jioi" 




K 
H 
R 

8 
R 
R 
R 
It 
R 
R 
R 
R 
R 


61 
114 
1.111 
1.139 
91 
181 
47 
141 
J4 
111 

159 

73 
6T7 


ID 
19 
20 
10 
10 
20 
10 
20 
20 
30 
30 
IS 
10 


61 
1*4 
1,113 
1.119 
92 
III 
47 
241 

ill" 

M9 
72 
677 




. . 










1 1,410 
6.750 
53,212 
67.716 
1.492 
9,9a« 
5,023 
9.304 
4,760 
4,840 
10,>41 
1,440 
Cbl 


$ 




















































16,320 




























... 












19 


TM 

709 

816 


J117 
































SA 


Boi 


M 










1,613 


88 


MRS 113 
































4,»I3 




















163 


1162.E 


3031 


































COUNTY 
TOTALS. 




14 




4.281 




4,147 




34 










$ 179,411 





















IKDIAN RIV^ ootniTr 





&91 

610 




1 
IB 


R 
U 
R 
R 
R 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
R 


112 
106 
7) 
905 

1.111 
317 
93 

3.168 
143 
101 

5,333 

1,410 


10 
20 
10 
20 
30 
20 


106 " 


Girdtr 


HI 










f 18,601 
(O 
16,185 
199,366 
61,745 
7,095 
1,150 

CO 

1,505 
1,136 
35,1)7 
J!.S)7 

















4 


Girder 

ardtr.,... 


7J 

905 




























30 


892 

951 

991 


5010 
3011 


1,1)3 
117 




























140 










Tin. s Si... 


9J 




I4Q 


3,033 

14] 

10) 

3,351 

1,165 






Stoiflf TrHi 


146 




167 


1083 












1,303 


170 


1071 
















1,136 


351 


1171-B 
















53, 337 


332 


1171.S 








SwisfTmif 


143 






















COUNTY 
TOTALS. 




3) 




10,933 




9,454 




1,093 




291 




9) 


f 397,179 















[87] 



UST or BRIDGKS ON ROADS VNDIR STATE MAINTENANCZ AS OF DKCKMBXR 31, IMO 

JACKSON GOUNTir 





PBOJECT 


NHmtwr 


Urbu 


Toiil 

(Ft«) 


)la»l»>r 




b-TKLtTOUE LENGTHS BT GENERAL TYPES 




Bridge 




Reii 


NUMBER 


Tinbtr 


COKCRETE 


ST££L 


MISCELLANEOUS 


Pftrliri. 




OU 


No 


T,p< 


Unjili 


Tn- 


Lcngtb 


Ttp 


U°(rh 




FAP77 

ej4-fl... . 
fill.. 

670 

4J7 

W 

65) 

515 

511 ... - 

511 

8)4 

lllS 

B67 

FAS9-A._. 


join 

«90 
51 4< 
)120 
lll« 
till 
1119 
511fi 
5314 
5114 
5(Mi 
509) 

5104 
IDIS 




R 
K 
K 
R 
It 
E 
t 
It 
It 
It 
It 
S 
A 


11 

140 
91 
9) 

J 10 
115 
55 
75 
51 
14 
400 
107 
Jl 
115 


16 

10 

la 

10 
10 
14 

It 

17 

14 

10 
14 
14 
10 
14 




Sljb._ 

GirdCT 


51 
111 










t s.uo 

71.811 
1.046 
4.450 

1!,713 

914 
3.SS8 

l,9t« 
11,18) 

■ 0.) 

1,110 
lo,»l 








Trim.,..,. 


111 






tl>,414 




91 
9) 

)io 














































k 


IJB.Sl.*Eoil 


IM 






)5 
7* 






































Tin. &S<.. 


)) 




IC 




Sllb 


U 








53 








Tlffi.Si.lkCaD 


400 






107 
)I 






































Tin.Si icon 


115 




















COL'NTir 




]■ 




i.ni 




7)3 




1»4 




111 




N) 


i m.eu 































nmRSOM CODNTY 






















tL 

n 

R 

n 

R 

R 

R 

R 

R 1 

R 


14) 
11 

lii 
114 

41 
111 

17 
118 
119 
Wl 


ID 

10 

10 

20 

10 

14 ' 

10 •• 

m 
10 ■ 
10 1 


143 

158 ' 

114 
41 












1 


1 iy,)&5 

9*6*1 






FAP58 

19 

708 

747 

758 

7)8 

711 

810 . 

FAPB7-A.. 


5146 

10« 
3071 


i\Mt 


» 








) 






























i,7ia 




























Tim.Si.lLCaB 


"M 






lia" 

1)9 


IM.,,.... 


11 


































i t^^ 




Girder 


»i 








5tflJl 
















COUNTY 
TOTALS. 




12 




1,100 




1.184 





»i 








jsi 


$ 114.446 





























LATAYSTTK CODNTY 
















555 - 

518. 

91 - - 

811 A 

ail'A...... 




'503* ' 
5014 
5014 




R 
R 
R 
R 

R 


46 

945 
54 

101 
JO 


10 
ID 
10 
14 
10 


44 
94) 














I 1,5M 
45,440 

9,041 
16,105 


I 184 


















50 


Bai _ 


54 




















TilD.Si.&Coa 


301 1 








Rett .., 


50 


' 






















COUNTt 
TOTALS. 




16 




1,178 




991 




84 




^ 




30) 


t 71,491 





















LAKE COUNTY 



e A 
ii 

51 
51 
100 



687-8 

661 .... 
691-B . . 
695-B . 

FAPll-B-l 
RAP))-a-l 
WPH ni-A 
WPH 173-A 

1030 . 

967 

9S4-C .. 

984 

995 

1171-B . 

1109- 

11195-8 



495 

JIO 



7,741 

loo 



IQ 
10 



11 
15 



10 
10 
14 



1)7 
■)86 



495 

510 

44 

7,671 



Girder. . 
Girder. . 



SwiRI Trfl4i 



Ti m . Sr &C011 
Titn.St.&Cwi 



9,192 
16,654 
50,767 

105.108 
U,M5 

1,674 
7,113 
1,361 
11,070 
5,179 
5,418 
940 
140,>97 
4.566 
1.578 



14 1 598 


1,879 


"'"1^)61 


3,179 

3,41B 

960 

197,551 





COUNTY 
TOTALS. 



514 I 505,555 t 137,413 

















LEK COUWTY 


















611 

651-B . .. 

651 

6)1 

769 

589 — 




1 


R 
R 
R 
R 
U 
R 


100 
395 
50 
61 

4,471 
140 


14 
IB 

10 
11 
14 
20 








TruH 

SwiQj Truto 


100 
140 






I 10,180 

554,973 
3), 174 












TiiD.lir.&Can 


135 


f 10,100 




50 

61 
























Girder 

Stib 


4, 361 
140 


Bucnle Uh 


110 

































[88] 



UST or BRIDGES ON ROAI>S ONDER STATK MAINTKNAircl AS Or OICXMBXR 31, 1940 

LKE COITNTY — Continued 





PROJECT 
HUM BEX 


NumlKr 
of 




Toll] 
Lcn8itL 

tF«t) 


Widih OS 
Brid(< 


STRUCTURE LENGTHS BY GENERAL TYPES 


Bridp 
C«lC.) 






Tjtnb^r 


CONCRETE 


STEEL 


MIJCBLLANEOUS 


Coemr 
Puuci.. 
period 


OM 


Ntw 


Tw 


Uojlh 


Tts^ 


Lt=,.h 


Ttjw 


l.fngili 


Ji 
15 






10 

; 

1 


It 
R 
R 
R 
A 
R 
R 
R 

R 

K 

R 
R 
R 
R 


93 
65 
101 
•46 
4JI 
119 
77 
100 
95 
91 
IW 
680 
61 
46 
93 


li. 
1) 
10 
10 
10 
14 
1> 
14 
8 
17 
15 
15 
10 
14 

15 








S..n, T,».. 


95 




\ 


Jll,!5« 

ie,«aD 

1,815 
11,813 
13,167 

3,68« 
13,930 

17,111 

460 
910 


1 1I,S5» 








ATCh_. 

Giriet 


*5 
101 




:::) 


1217 --- 

6A9-Y 


51)0 














46 
4)3 












17 
J7 


M7- 

847-B-l 

H7. 

M7-B-I 

111) 

1113 

1113 

U'.3-B 

1113 

NKS 114 


SlSir 
Ml 9 
I!W 
5010 
5003 
54)0) 
500) 

5003 














11, &1) 










Tin. .St &Con 


119 


77 

..... .^.. 

91 

570 
61 
46 
9) 










3,6U 












Tia.Sir&Cao 


100 














































11) 






Swin^ Tf on 


310 




































NtS 114- B. 


«)S 
































COUNTY 
TOTAl- 




19 




7,731 




1.915 




4,76< 




555 




414 


(7ia,ja5 


f 94,514 

















LIONCOUNTT 











R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

n 

H 
R 

R 

n 

R 


l.W) 
107 
17 
189 
77 
31 
310 
145 
76 
394 
71 
17 
)» 
754 
38 
40 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

14 
14 
1> 
34 
34 




t^irjcr- 


I.IBI 


Ttm. 


112 






f 117. 34« 
10.1«B 

9.1(4 

4.590 
4.8)0 
38.775 
13.514 
1,814 
31,675 
1,9)0 
1.710 










107 

iw" 

77 




...... 1 


j.m 




671 , 

54 




SUh 


IT 








} 












] $66 




















1.118 








SUb 


33 












779-8 - 










Tim.St.JI^Con 


110 






I4J 
76 










865 


























CifJtt----. 


»4 












707-- 


lilt 


71 






















Tiffi.SE.&Co& 


"} 










n 












76 


FAP 131-B- 


311) 
1094 
1044 










Sf. AL Can... 
it.'n'Cm"" 


40 








AkIi BdT.. 


5S 


































COUNTY 
TOTAL- 




U 




3,736 




ill 




1,671 




lU 




1.131 


$ 2^3, »B« 















IJVT COOBTT 









11 

10 


U 
R 
R 
8 

R 

R 
R 
R 
R 

a 

R 
R 
R 


103 
1.131 
813 
187 
68 

y> 

1)0 
190 
111 

n 

441 
27 
91 

152 


10 
10 
10 
ID 
34 
28 
14 
18 
14 
16 
38 
17 
14 
10 


105 

1.131 

813 

117 














t 1.491 
10,054 
37, MI 
16.S6J 

ii.rso 

11.911 
40.1)5 
19,998 
).)48 
37,587 
4.050 
«,785 
-1,018 


1 - 

«,UB 
6,647 
4,369 




677-D 




































677-B 




















SP50)) 

SP5<a5 

vat 

3014 

3060 
1078 
3105 


Boi 


<• 




















S[. & Coan. . 
TiQl.St.&CDD 

SMtOmJIib 
Si. dCoD... 


)o) 

150 

190 
111 






FAS 7-A— , 
FAP9)-E.. 
FAP 95 .D. 
FAP 93A.- 
FAP93-F.- 














































Bin 


17 
















Si.ftCon.^t^ 


441 








A«i 

Gitdtt 


17 








Bl 


FAP93-B 




iw' 


















































COUNTY 
TOTAL 




43 




],9I>5 




1,6S> 




114 








1.Q33 


S 218,146 


t 15 861 





































LIBIHTY CODNTY 
















11 


684 

1147 ... 

830. I'l!;" 

NRS liO.- 


5187 

5333 

PWA3117 

2009 

1016 




R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


112 

476 

1.397 

45 
650 
141 

16 
477 
671 
117 
132 
140 

It 


20 
14 
14 
20 
24 
10 
10 
24 
10 
>1 
16 
20 


212 














* 5.512 

Cb; 

943.080 
4.E>14 
34,871 

18,55) 

7.056 
4.318 
I,4«4 
4.910 
168 




11 










Tiai.Sl.ftCoR 
Tim.Si.&Oon 


476 
1,597 




3130 


















Boi 


*5 








)0Q 








Tim.Si.&Con 
Tim.Si.aCon 


6SSI 

.41, 


' 


500 














500 








Boi 


U 








500 


T7» 










TilD.^I.&ColL 


477 1 






671 

iii ' 

140 

11 














606.. . 




Areh. 


117 










4 318 




606.... 












1 464 




F^P 14-A-l 
SP60S 


5097 






























168 




COUNTY 




10 




11,51) 








191 








10,111 


M. 0)3 ,976 



























[89] 



I 



LIST or BKIDGIS OK ROADS UNDER STATK MADmNAITCK AS OF DKCKMBKR 31, 19U 

MADISON COUNTY 





PROJtCT 


Nanbcr 

ul 
B,id,« 


Kuril 
UibiD 


Toiil 


Rcudwir 

Vjdih Dn 

Stidgc 


STRUCTURE LENGTHS BV GENERAL TYPES 


Bndic 
Coi. (a) 




Hold 


NUMBER 


Timlur 


CONCRETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


County 
P«j-tici. 




Old 


Kcw 


Tfpt 


Lcn|ifa 


TrjH: 


UiiAtl. 


Trp. 


Lcn|<E 






FSP6.B... 
FAP6-B... 

571 

iiS 

611 

74a 


5149 
5149 
)I5» 
5154 
iUl 




It 
R 
K 
H 

H 
R 
It 
it 


M7 
116 
)1 
40T 
544 

loe 
ij» 

49) 


11 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 




Ciidci 

Girdn 


- 147 
lit 








-1 


« 59,711 

1t61> 
U.HO 
1»,17J 

4,310 
I0,]1I 
51,159 














. ) 






51 
407 

544 

loa 

159 




























































500 


FAP B7-D 
























Girict 


417 


Trii»» 


■1 






















COUWTY 
TOTAL , 




1> 




1.141 




1,1)0 




(50 




RI 






S I5R,7U 























MANATXE CODHTT 



3 








K 
R 
H 
R 
R 
Jt 

gL 

ft 

R 

ft 
ft 
ft 

If 

R 


74 

50 

5,5»fi 

14) 

601 

51 

J. lit 

S6 

BO 

91 

K 

51 

35 

601 

176 

120 

50 

11 


10 
ID 
14 
17 
1» 
11 
16 
11 
1] 
10 
19 

la 

17 
15 
16 
15 
19 
10 




Sib 

Gtrdtf . 

Girdtr 


74 

SO 

},4«7 










* 11.^1 

ft,&40 
411, V» 

19, ^e 

11.40] 
31,517 

M.580 






















595.-..— 






BMiciiiuri 


109 








IB'A 




Tin It Can 
Tim. at Cun- 
Tim. Sf Con. 


1*1 

51,1 






ICM 




































1,IXI« 






S-,n, T,.» 


ISO 




1> 










Tin. & Can. 


U 










Sl.b _ 

Ciidw 


10 
92 


























}3 
>1 






50 










11,527 


976 ... 




5ui . 


11 












71 


























Tim.Sl «>C^n 


601 
50 












Girder..... 


I7t 


















Tin., JH Con 
Tin. & Con. 






























GitJtr 


51 




























COUNTY 
TOTAL 




IS 




1,151 




1,111 




4,oiq 




IS) 




i,7n 


SIJU45M 


S 2?T,ai4 

















MARION COUNTY 











R 
R 
U 
R 
H 
R 
H 
1 


156 
91 
151 
117 
111 
S9 
51 
165 


IS 
JO 
10 
10 

It 

51 
10 
11 


19 

91 

in ■ 






S^iug Trwi 


117 




1 


















J 


C!> 

5,5» 
5, Ml 
5,245 
11,110 










Girder . 


Ill 


















Swing Trtiit. 










35i 

soo 

300 


WPSO 187 . 




119 






5,061 


S9 
51 

45 










5,145 
















... 1 












5»iBji Trtut. 


110 




) 




















COUNTY 
TOTAL 




" 




919 




415 




111 




515 






* 49,555 


S 49,555 























MARTIN COUNTY 



* 


640- A 

FAP E^].. 
69+ 

9IJ 

gas-B 

98i .., 

BM 

9M 

981 


5115 

5069 
5J17 

soil 

5110 
5110 
3110 

sua 


10 


U 

u 

R 
R 
R 
R 

It 
R 
LI 
R 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
R 


M 
1,11D 

33 
lOQ 
155 
100 

65 
156 

54 
540 
195 

46 
101 
1,110 
114 
170 
11 
70 
91 
17B 
419 


10 
50 
10 
10 
15 
14 
14 
16 
16 
14 
U 
17 
16 
16 
11 
14 
1) 
17 
10 
11 
10 




Aiti 

Slib 

Ginlc- 


H 

1,111 
15 










t 6,460 

560,177 

)D,609 

5,570 

14,110 

4,795 

4,411 

11,140 

fc> 

11,414 

10,211 

144 

CO 

I01t767 
15,611 

17,115 

(c) 
3,010 

57,312 


i 






B,uciile Ufi 


IM 




" 
















100 










5,570 


»3 
83 






««.Tr. STl 


155 














Ttm.Sr.&CoB 
Ttra.5i.ACDa 


100 
65 










, 








Arcfa ...... 

A(tll 


116 
14 


























Ttn.Sr.AtlQa 
Ttm.Si.ftCoa 


540 
19S 




109 


994.. 


iUl 














41 


















Arek 


lU 














99S-fl .--,.. 






(uculc Lift 
Saiculc L|[[ 


14 
111 


Si. Ik Con. . 


1,104 






91 














Slib 


170 




















Tin. &Se.. 


11 










70 
91 
































l9^ 










Swia^ Ttm» 


1)0 


St. 4 Con... 


iei 








4*9 






























COUNTY 




41 




«.0t5 




lU 




1,«17 




677 




1,191 


t 670,541 





















ISOI 



. 



UST or BRIDGES ON ROADS UNDKR STATE MAINTENANCI AS OF DIGKMBER 31, 1940 

MONKOI COUNTY 





PROJECT 
NUMBER 


Number 


Uibin 


Tmil 


RQ4d«4V 

Widrhsn 
Brid|c 


STRUCTURE LENGTHS B¥ GEN ERA J. TYPES 


Bfidgc 
Coil (ij 




Hovl 

MupbcT 


Timbet 


CONCRETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


^:r^ 


OU 


Nt» 


TTf 


Uo,,h 


T,p. 


Length 


Tfpt 


Uojit 






FAi' 141,., 

M! 

SWS 

6S6 

900,., 


51^7 

11 « 


n 


Ft 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


16.344 
4.210 

i,ia« 

5*7 
1,79« 

26) 
39 
SO 


14 
IS 

10 

I] 

n 
11 

7 
J7 












Tim.Sr.iCon 


4!iio 


I 11,717 
874, )W 
3 Id. 103 
10,876 
19.111 
101,716 

6,011 


s 


^■^ 


U,»4 




















Tim.Sr.ftCoa 




4. A 


1.111 
»7 
1,S«7 
2M 
» 
30 






Tnm 


&4 










4"^ 






S.m,T™ 


111 






101 7S6 


37 


M4 














17 

in 














A. QUI 






































COUNTY 




3! 




>6,117 




31.471 








171 




4.170 


il .161,074 

























NASSAU COUNTY 









2 


K 

H 
R 
It 
R 
L" 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


140 
114 

147 
570 
107 
130 
110 
131 
151 
154 
191 

45 
111 
109 

91 


14 
30 
ID 
10 
10 
10 
10 
20 
11 
IS 
10 
M 
20 
16 
16 




Girder 

Gifdir 

Sl»b 

Gif^ 

Sill. 

Girder 

SJifc 

Sill. _. 


140 
3)4 
147 
202 
107 
130 
110 
151 










t IS, 001 
37,644 
16, 6M 
151.499 
11,717 
14,791 
14,123 
36,111 
14,744 
U.Hl 
35,916 
1,15« 
).«50 
74. S» 
l,OM 






















FAP 46 . . 




















Sw.Tr.«Tr. 


161 








































F.AP 11 


















FAP Wl,., 
FAK lOJ-J.. 
FAP 101-H. 
KRH 10>A 
FAP 10>^. 


"31O6" 
lOfift 




















S(. 4t Con.. 
Tim.Si.dtCon 


151 
114 




















W» 
45 

121 
107 
?1 










































5,6)0 

74 )10 




Ba7 








Swiai Trin 


3sa 








1<1»7 












2,00« 


















COUNTY 




19 




1,015 




75i 




1,401 




570 




306 


i 159,515 



















OKALOOSA COUNTY 



1 


611'D 






R 
R. 
R 
R 
SJ 
R 
U 
R 
R 

I 

R 
R 

t 

R 


51 

1.472 
1.1)7 

lU 
75 

(99 
1.619 

)45 
l.)44 

112 

154 

11: 

61 

5.0S7 

5.111 

151 
86 


ID 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
14 
21 
17 
17 




Girder . 

Girfcr. . , 
Girdtr 


51 
1.350 
1.1)9 










i 19, OS! 

150,1)1 

141,196 

10,480 

12,16) 

46,108 

175,174 

11,867 

45,896 

6,5t)R 

4.610 

1,11) 

2.9U 

116. 570 

350.911 

1.B60 

1.411 


1.— 


1 


611'B 




.... ^^. . 

211 
7} 
6«3 

2,111 
54) 

1,106 
111 
154 
111 
61 

3.009 


Trim 

Trull 


Ill 














1 


fill 










10 


EK9> 
















10 160 












I'Bcun..... 
l-BtM 


56 

76 






15.021 
16.581 
1.311 


11 


B02^ 












10 


BQl-A 










fiO^.A...... 








I-BtJin 


» 




















ftlJ... 

814,-. - 

SIS 


S07ft 
5077 














).8)4 
4 884 


41 















14 














1,915 
















Si. ftCoH... 
&E. ft Can. . 


n 

1,761 




FAP E-97-E 








CdDE. SflSp.. 


410 






1» 
t6 








tli 


FAP 5 A 
















618 
























COUNTY 




15 




15.4)4 


,...,,.. 


>,2IH 




l.)41 




S44 




1,B)9 


tl. 127 .111 


S 118,617 













OKEECHOBEE COUNTY 



i 


181 




15 


H 

R 
[1 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


3,116 
182 
176 
175 

176 
758 
191 
111 
17 
111 
113 
1ST 
991 


10 
ID 
14 
14 
17 
10 
10 
10 
10 
10 
16 
11-20 
10 


2,971 
111 







S-ing Tiuii 


154 






S 167,931 

1,190 
11,515 

9,074 
1).)10 
17.891 
16.118 
11.817 

1.715 

5,101 

23.180 


(. 

).]«1 


i 










8 


FAS 169^11 


104) 










T.nSllCnn 
Tim.Si.ikCaD 


176 
175 


a 




H 






576 
718 
)9i 
)21 
17 
112 
155 
111 
981 
































19 


















5,819 
10.706 
1,)6) 
5.103 


19 


WP$0161.g 

781 

912. 

911 ... 

1012-B 


"loii" 

5011 














29 














15 




























194 






Sirtng Truu 


IK 






1) }B0 


194 






































COUNTY 
TOTAL.. 




48 




7,376 




6.74) 




i 




2n) 




351 


S 114,28b 


t 98.470 

















[Sll 



UST OF BRIDCES ON ROADS UlfOXR STATX BfAINTKNANCE AS OF DICIMBKS 31 IMO 

ORAHCE COUNTY 





FFtOJfCT 


Numhcr 
of 


Rurd 


Lcoxib. 


Bridjc 


STRUCTUHE LENGTHS BV GeNERAL TYPES 


Bridge 




fto>d 


S.IM^S.S. 


Timber 


CONCRETE 


STEEL 


MtSCELLANEOLJS 






OU 


New 


Trpt 


LcDIth 


Ijp^ 


UD|Ch 


Trp* 


Lr^iStk 




FAR 1434:. 
FAP 167-EiT. 


1115 




R 
f 

R 
R 
R 
It 

R 
R 


)0 
ISO 
31 

1)7 
MO 
510 
71 
lOfl 


JO 

«0 
20 
10 
10 

1) 
1) 

10 
10 




Slih 

Girdtt 


ISO 










19.144 
2,790 

109,180 

1,700 


















31 










1,790 
475 
















Si. ACod... 


JU 








B06 

ios" 


Sl.b._ 


UT 
























9*9 . 

101 a - 








SiriDft Trtui» 


l(» 








19 


Siii 


71 






10 IV] 




]i« 












i,?aa 


















COUNTY 




n 




1,0^ 




1,-M> 




■119 




104 




10 


1 1 60,767 





















OSCEOLA commr 



1 

2 


FAPl-C... 


MOO 




11 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
R 
A 
R 
H 
R 
R 
R 


It 
,U 

317 
40 
371 
117 
)0) 

•n 

131 
200 
100 
SW 
3,101 
1)3 


10 
U 
lA 
30 
10 
11 
10 
14 
14 
24 
14 
10 
10 
10 




Bo. 


U 







Tia.St.&Con 
TiB.Si.&Caii 


4)1 
)17 


1 3.395 

10, «y 

31,041 

48, 499 
13,909 
31, U9 

3,41> 

6.131 
11.9)4 

7.111 
)7.»M 
IH.OOO 

6.140 


J 






GirdET . 

Bii^« 

Ginfc 

Giidci 


40 
W4 
117 
HO 












20^ 
W7, 
V07S 

4046 
S099 




1, 


FAPsl-A.. 
FAPSl^.. 
FAP61-D.. 

NRS 117... 
1019. 














1, 












1,911 
7,73* 


1, 














7» 

131 




































TinSiltCiiD 
TijQ.Sf.ftCon 


ZOO 
100 




IS 


974'C 

974-A 


1109 
SU9 














IS4 

1,9S7 
1)) 



















Swipji Truia 


Ml 










89} 
































COUNTY 
TOTAL. 




30 




6.0)3 




3,174 




Ul 




US 




1,169 


% 409.7)1 


i 141,434 











PAUf BEACH COUNTY 



1) 

15 
15 
1) 
U 



1) 
1) 

1) 
16 
140 

140 

140 
140 
140 
14) 
143 
14} 
171 
174 
176 
1T6 
176 
176 
176 
176 
194 
IW 
194 
154 
194 
194 
199 
199 
19!> 



NRM M.B. 
FAP ta-A-l 

Ml 

641-B.,,„. 
fr56.... 

eo7-c 

607- B 

807-A 

891.^1.... 

691 

WPSS 119- . 
911. 



911 

911 . 

101 3-B. 

afl7-A,,... 
HRH 16a-A 

100O.C 

lOOO.B-1... 

lOOO-R 

91S 

lOOI-B. .. 

370-3 

370 

i70 

11)>-B 

lou 

loa$ 

10«),„...- 
lOM 

10«) 

10»5 

lDa3-B 

WPSSS9 

1030-C 

10U)-C. 
10)fr-B.. .. 

IDIO^D 

103O.O 

1099 

1099. 

1099 

10*9,. . . 



)00& 
5009 



5008 
4054 



)10I 
$107 
SI07 



)161 
5161 



)11) 
Ml) 
516$ 
SlAi 
126S 
5261 



119 
101 
90 
IM 

730 

1)1 

isa 

1>4 

94 



14 
70 
IW 
H 
7) 
l.MO 
419 
IM 
1S7 
171 
111 
tIB 
591 
41S 
90 
101 
4) 
1)9 
■1 
67 
584 



)1 
lit 
13 
13 
165 



10 
1) 
20 
1) 
14 
14 
16 



11 
15 

10 
14 
1) 
14 



It 
15 



)91 
IJf 
90 



GLrdif.. 
Girder.. 
Girder. 



Arch.. 
Siib," 
Slab." 



119 
1]) 

90 



101 
139 

"si 



Bl^eule Lilt 



Siving Cable 
S-iVltCaVlc 
SwiDgTruis 



Swing Tra» 
Swiag Cable 



BaKulc Lilt 
Swinit Truu 



SwiFifTrfl*a 



Swing C^bla 



Sfnng Tt-du 



Tira.Sr.ACoa 

Tim.Sr'&CoD 



)1 
141 



Sr. * Coa.. 
Sr. A Cofs. . 



Tijn.SE.&Coq 



Tiffl.St.&Con 
Tin.Si.&Cofl 



Si- * c^rt. - 
TinSErkCon 



7! 
1,640 



518 
68 



t 36,101 

106,731 

8.793 

167406 

167,12) 

8,67! 

41,000 

B,J4) 

11,000 

7,1U 

46,111 

7,40> 

9,069 
4,J21 
9,5)! 

M 

36,144 

CO 

23.71) 

CO 

10,480 

(O 

18,901 
19,381 



159,91) 
U,ll) 
4,)30 

ll,)]a 
1,)3S 
1,61} 

14,309 



41,000 

' iiiooo^ 



19,901 



11,350 
1,31) 



COUNTY 
TOTAL.. 



4,J48 tl,15B,611 $ 387,1)1 



[B2] 



LIST OF BRIDGES ON ROADS UNDER STATE IWAIHTEHANCX AS OF DE(3MBBR 31, 19M 

PASCO CODHTY 





PROJECT 


S'unber 




TDtll 

LcDiih 


Wiilfb on 
Brid,. 


STRUCTURE LENUTHS BY GENER.-VL TYPES 


Sridjpe 
Cc»r(.) 




Ha^ 


NUMBER 


Tfnkt 


CONCRETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


Connr, 
PicdCr- 
picion 




OU 


New 


Typt 


UDglll 


Tjp. 


Ixaith 


■'tv 


Lcirflh 




FAP 1S4-D, 

m-A 


3102 




ft 

R 
K 
R 
f 

H 
«. 
H 
A 


61 
51 

101 
141 
IQfi 
110 
7J 
140 
§6 
M 
«3 
fl4 
17 


11 

» 
15 

1> 
16 
17 
17 

te 

IB 
14 

11 
IS 

11 

i: 




Bot 

Girdti 


61 
51 










$ 10,045 
6,571 
7,510 
14,550 

14,756 

51,671 

5,5j5 
11,510 
16,1)5 
4.050 
9,606 


















]5 




Troi. 


101 






7,510 
14,550 




940 






Aic6 

Girin 


161 
IM 








1117 
















HIT ,., 




110 
73 










I4,75« 






















Arch 

Girfer 


140 










)i.«n) 




um..,.,,. 


























Tim.Sr.iCmi 


50 






105fl. 

lOSI....... 

mil— 

946 


1001 
5)0§ 




Arcli ,,. 

Arch 

Sl.b 


■4 
17 






































Truu 


n 






9,«86 
















cot;i?;TV 
TOTAL., 




19 




1,1)1 




19) 




795 




1»7 




50 


S 151,61] 


i iio,u; 



















PINXLLAS OOUHTT 





526. -r 






R 

U 
R 
R 
R 
Li 
R 
R 
R 
R 
R 

r. 

R 
R 

R 


1,109 
lOJ 
91 

10 

],1I!0 

46 

)1 

111 
17 
il 

164 

at 

sta 

455 


10 
)0 
10 
10 
10 
30 
50 
10 
20 
30 
30 
JO 
10 
30 
19 




Gtrdffr 


1,109 










* 149, <1) 

7,fl56 

58,455 

49,971 

167, 349 

6,975 
15,657 
16,61] 
1J.470 
7),61» 

3*0,335 

10, t«l 


t— - 














Tioi .Sc. &CdD 


103 




7)0 

7)1 


10)1 




Arc* 

Arch 

Gird<r 


U 

i.tao 




















49,B71 




517-.., 




^" 




























S90 




Arch... 

Arch _. 

And , 

Arch _. 

Girder 

Girder 

Gird.r 

Grrdcr 


11 
11) 
17 
51 
164 
)9« 
All 
606 










6,975 
15, «7 
tft,615 
15.470 
7), 619 




















9S5 -- 

985 

9«i 


laij 

20)1 
20)1 










































1 


1)1 

D) 

1«M 


Il86.fl-1... 
llSt.il.3.,. 
1127 




)05 


Biicuic Lift 
Biiculc Life 
S«tn. Tru.- 


u 

74 
1)0 




::::::! 


3H1,3)5 
















ton MTV 




1) 




6,416 




151 




5.651 




JIO 




10) 


$I,0fi«,186 


I 643,157 



















?OIJt COUNTT 



I 


10)6 

961 

961., 

10)6. 


10)9 
V.l6ft 
5W6 
103S 




R 
R 

R 
k 
LT 
R 
R 
11 
R 
H 
R 
V 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


li 

601 
)4 

75 
4B0 
11 
40 
)0« 
117 
51 
)0 
75 
)1 
60 
)5 
306 
141 
1)6 
556 


U 

11 
14 
12 
14 
14 
16 
l« 
10 
10 
10 
11 
14 

19 
14 
20 
V} 
14 

le 

10 




Slib 

So, _ 


24 

90 










f ),U5 

J1.369 

4,760 
S,M) 
J5,5W 
4,410 
4,910 
11, Ml 
11,451 
7,410 
5,431 
5,1)1 
t,«ll 
6,>I5 
6,15) 
)9,545 
15,577 
15,444 
J),J4S 




I 










1 












TlBi-$r.ACari 


tot / 








Bo. 


54 








1 








Tiiit-5r.«Con 
Tini.Sr. ACori 


7) 
4B0 






























GirJcr 

Bo. 

Girder 

Cirittr 

Bui 

5l4b 


51 
40 
)06 
11? 
5) 
50 








I 


1058 ._ 














4,910 
















1 


757-8 , 
































2 


919 
















1 


919 , 










Tim.Sr.&CbB 


7) 




6 






)i 












»-.\ 


FAP 17]. H. 












Tin.Sr.ftCsn 


60 




n 




Slili 

sub 


5] 
)0« 






«,1]3 


17 


FAP 7)-B.- 




......... 










10 


J2Ift. 


5171 












it) 


Slib 

Slib 


IK 

5S6 






> 




15,444 
35, )4) 


79 


1187 . . 
































COUNTY 
TOTAL 




51 




5,031 




171 




1,519 








1.191 


f liO,4)9 


f 69,711 

































FOnrAM COOHTT 




















6 


R 

R 
R 

R 
R 
R 

R 

n 

K 

R 
il 
R 


)66 
20i 

41 
]61 
107 

66 
1,63) 

4) 
102 

64 

54 
110 
591 


30 
10 
10 
10 
10 
30 

y> 

10 
10 
16 
16 
10 
10 




Girder 


146 


Swio£ TrvH 


110 






1 1111,594 
0,650 
4,196 
90,16) 
6,955 
ll.)51 
925, )»6 
)1,002 

6.990 

5.651 
17,650 


1— 




641... 




10] 








FAP 11 

951 




Slih 

Girder 


41 

100 










1,6IS 




io7 ' 


Swinj Truu 


S«I 








«17,.,. 




Arch _ 

Arch 

Girder 

Slth 

Arch 

Afth - 


1.491 
4) 
101 
64 
It 














1111. . 






Bitfule Uit 


144 






FAP 50-B 














FAP]o-B,. 












is " 

110 
591 








6.991 
















IS 


7a6.A... 






la 


706-B 
















7 161 












COUNTY 
TOTAL 




n 




4,761 




l,HO 




],101 




416 






1. .1)0,783 
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LIST or BRIDGES ON HOADS tTNDKR STATI MAINTKNAMCI AS OF DICKMBER 31, lOW 

ST. JOHNS COUNTT 





PROJECT 


Nuiiibf. 

uf 
B..<1|!» 


Kuril 

or 
LI E ban 


T<Ma] 
Ltng.S 


RnaJ.iT 
Width OR 


Tiint>cr 


STRUCTURE LENGTHS BY GEMERAL TYPES 


Briip 
Co>[ li) 




Ruad 


NUMBER 


CONCRETE 


STEEL 


MiSCELL.ANEOUS 


Piirici- 

patiQD 




UiJ 


Ht^ 


Tm 


Lcngib 


Type 


L«afih 


Irpt 


LcD|th 










a 

A 
K 
K 
R 
R 
R 
K 
H 
R 
R 
R 
R 
R 
U 

R 

R 


241 
I2» 
1)7 
Ml 
)n 
14 
i.9sa 
111 

1*7 
991 

JOl 
1,«5 
11,410 
175 
176 
bOl 

1.B44 

l.lfO 
1,1»0 


10 
20 

24 

20 

ta 
11 
la 

10 
10 
10 
10 
16 

III 

ID 
14 
15 
1^ 
24 
10 
19 
21 




Girdtr 

Sllb... ... 


241 
126 










$ 40.6B1 
J2.771 
19.266 
11.145 

i,ita 

lii.osi 

^,760 
6.710 
\9.1ftO 
11,240 
91,169 

Cd 

10,960 
15,*4Q 

w 

TO, 42) 

Cc) 
W 






FHH7 




























Tiii.Si.U:nii 


IH 






60I^fi 




661 

24 
!,l>77 
111 
167 
991 
>02 














961 














1 
















_ ) 






96lEi 


S055 






BmuIe Lifi 


HI 






















«H 

S13 


iiii " 














6f710 
















39, ISC 




















7AS-B 












Tim. »Sr.,. 


1.44 J 


91,)69 


4S 


911- B 




11.2t7 
271 


coo.TrKiei} 




Bi^sliLlh 


llj 


4B 


921 






4H 


9iJ 

«76-B 

876- B-K..- 

lOU-B 


5177 
SOW 


Tlp..SE.4tCoq 
Tim. & Sr,.. 
5t. & Coo... 


176 
602 
>42 


10.960 




























1,911 
2 202 






tHnleUfi 
fiHKule Lilr 


S9 

■» 
111 


















!a. S Cm... 


1,419 
















COUNTY 




» 




16,611 




10. Ml 




Ml 





S02 




).6B1 


t 492, S26 

















ST. LVCn COUHTT 





694-.\ .. 

695. -- 

NRM 141.. 

691 ,-. 


Sin 
lita 

'iin ' 


1 
1 
I 
I 

7 
9 
1 
t 

4 
7 

1 


R 
R 
U 
( 

R 
I 
K 

U 
R 

X 

u 


154 
112 
46 
«J 
451 
4«) 
» 
76 

m 

2,0U 


20 
M 

40 

in 

10 
20 
IT 
19 
14 
IB 

14 ( 




Slih 

Sfib. 

Afcb 

Giriw 


154 
lU 
46 
"J 










i 


^,^1B 
5*, 471 

CO 

)1,156 
11,525 
1>,451 

M 

1,070 
6,170 
















29.R10 














4SB 

41) 

fo 

74 
IM 

as 






















2.6)3 


















1 




696 














^ 




















162 


1110 
















2.070 
6,270 


Ib2 


10O4 

1I57.B 


)091 






^ 








i« 






Swinji T|<|>« 


14B 


Tin Se.ACiki 


1,146 








COUNTY 
TOTAL. 




17 




1,999 




1,09« 




407 




141 




1,)4« 


1 


181,504 



















SANTA ROSA COtJNTT 



17 
)7 
M 







FAPaS-A.. 




FAP 14-8-. 
WCH 14.AB 
PAP J-.A BC 
FAP S-ABC 
T.ie S-D... 


4051 
JOO) 










HI 

932 . 

93).. ..... 

93) 


Sl»0 
5046 
5121 
5111 
ill J 
32t) 






COUNTY 
TOTAL.. 





1.599 

4.5li 
351 
446 
264 
14) 
47 

4,6)3 
)S 

1,1S6 



1,515 

2,100 



1.071 
4.515 



Swiojl Trnu 



B*K. LififtTr » 340 



Si. & Con... 
Si, & Coa . 



Sr. k Con... 
TilB.St. KCofl 



Tim Sr.aiOHi 
Tim. ttCitn-. 



167 



l.lBl 
2,100 



765 

)l1 



S IB), BIB 
460,755 
)!,387 
178,(74 
)B,B54 
16.520 

156. 57 J 

4,<75 
)).5T5 
5,0*9 

138,509 

14S,)59 

5,190 

Cb) 

39,540 



1H.1J9 

48,076 



35,575 
1,100 



544 9,60) Jl,661,e01 ( 170,619 



SARASOTA commr 



576 

FAP66.. 
FAP66. 
F.5P46.. 
FAPaj. 
(14-8... 
614-R..- 

614 

614.B... 



))0 
1)1 
3U 

31 

)) 
292 
144 
1)1 
164 



24 
14 
14 
10 
20 
10 
20 



Girder. 



Slib. . 
SUb,.., 
Girier. 
Siib... 
4Ub... 
Girdtr. 



[S4 1 



))0 

1)1 



» )5,)05 
65,761 
24,6)7 
3)5,1115 



LIST OF BRIDGIS OH ROAJ>S UNDXR STATE MATNTXNANCK AS OF DXCKMBKR 31. IHO 

SARASOTA COUNTY — Continued 





PBOJECr 
M LIMBER 


Numbcf 


UrbiD 


Tsnl 


Roidwar 

Widtb on 

ilr.djt 


STRUCTURE LENGTHS BT GENERAL TTPBS 


Brid,< 
Cm.(,3 




Rof-A 


Tinbcr 


CONCKETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


Paflici' 
paqoo 




Old 


Mcf 


Trp, 


Lfflfrh 


Trpr 


Unltfl 


In" 


Length 


5 


614 




13 


u 

LI 
U 
R 
LI 
LI 
R 
K 
R 
R 
R 


51 
3* 

1,«57 
1.094 

aso 

71 
31 
)il 
137 
I.IM 
!5 
1S7 


51 

Id 

14 

14 
M 
11 
4« 
IB 
19 
1< 
14 
10 




Girdir 

Girder 












t 7,1I<1 
7.5M 

n 

10*590 
49h7D8 
I.2«0 




5 


















IllVB 






Bai^uk Lifi 


«7 


Tim. & Con. 
Tin. i Caa. 

tin.&Can. 


l.SJO 
1.094 

"71 






















Gilder 


73« 


Biicitle Lilt 


141 


l34tCttS 


la 


Ills--. .. . 














Gitdtr 


II 










toio 

101) - 

1051 




531 






















Tim >tS<... 


157 


4ft, 708 


uo 


l.JM 
55 

1« 












12t«-D . . 






























4 50* 






















COUNTY 
TOTAL.. 




4e 




S.775 




1.955 




1,016 




115 




4.499 


t 'm.7i9 


I 127,315 













SKBnNOLX CODHTY 





543 






B 
U 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


44 
U 
310 
4M 
151 
101 
3!H 
46 
IZO 
197 


30 
40 
1 1-17 
17 
14 
17 
17 
11 
10 
9 




SJii. 

Girdtr 


44 










V g,9L9 
11,994 
«,4»S 

11.759 
3.585 

19,006 
I.IM 

17,*S7 
7.840 


$— 


FAP »5-B . 












95!- B 

955 

FAS3-B.__ 

1079 . 


"soji" 


IW 
4W 


Swinf Tritn 


Ill 




--) 


15,485 










Ciidtr 


Ul 














106 
147 
46 

>"' 










3.515 

1B,IM4 




1079-8..... 








S,i=,T,™ 


lU 






101 


1091...... 














Arch - 


IZQ 














1191- 




Tf tt»i ._.-.. 


70 






















COU^TT 
TOT.1L 




16 




1,911 




1.091 




478 




151 






S 119,313 


i 73,643 



































SDMTXR coDimr 


















1039 






R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
U 
R 
It 
R 
R 
R 


31 
130 
75 
45 
311 
11 
31 
46 
47 
75 
496 
35 

14 


10 
14 
14 
10 
19 
10 
10 
10 
1< 
14 
11 
10 
U 




Sl.b 


31 










i 4.515 
1B,7» 
9,385 
S.510 
40.J39 
4.4«0 
640 
CcJ 
1.715 
10.(75 
«B,164 
4.5*1 
4,511 






BIO-C 

Wl _. 


■51»4" 








Tin.Si.ftCoa 
Tim St kCem 


1„ 






















Kn. ...... 


45 




















St. ft CoQ... 


311 


40,319 










Oif^-.-.. 


51 








968 




51 
46 
47 
































i> I'D 




















13{1' 


810-C 

NRSB17-B. 












Tiifl.St.dtCca 
It ftCoti... 


75 
496 
















45,809 
4.561 






SJit 

Boi 


53 

14 






16 


KASlo-A.. 


3059 




























COL'NTV 




14 




1.4OT 




124 




165 








1.118 


$ 117.151 


I 101 .ni 





















SUWANHZE CODNTr 



I 


F\P 4i 




1 
1 
1 


R 
ft 
ft 


4«4 


10 




Girder 


545 


Ttim 


5*9 






t 138,104 
91,351 
41,945 


t 








Tin-St.&Ccifl 
St. a Cod... 


966 

mi 








F.\Pfr7-B.. 










Tr. Ik Gird. 


165 
















COUNTY 




) 




1,141 








545 




511 




1,167 




*-- 





































TATLOB ootnnr 
















960 ._ 

960 

859 ,. 

859 

911-D 


5019 
WW 
5011 




R 
R 
U 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 
U 
R 


79 
34J 

34 
991 

91 

46 
59 
101 
153 
211 
HI 
41J 


14 
16 
16 
14 
14 

11 
U 
10 
10 
14 
49 
10 


79 
549 














t 3,614 

4.151 

Ce) 

4B.S)7 

3,081 
1.649 
1.471 
S.995 

5.155 
53.41} 
11.500 

19.444 




i.\ 














4,111 


35 


Bni 


54 










15 




CN<«"epti-" 

>lTdCti6n) 




TlB.Sc.KCua 
Tia.Si.ttCfn 


991 
61 






46 
59 
101 
151 












500 


)T7.., 
NRK91-A. 
NBH 91C . 
NtlH 91-B. 
NR U 91.13. 
745 


5tKI6 
1305 
55tM 

5WJ 
5300 



















































Girditrj,.. 
Sl»). 


111 
JO 


























50(i 


413 










5.991 














COUNTY 




19 




1,637 




1,199 




296 








1,041 


$ 141.615 
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LIST OF BRIDGES ON ROADS UNDER STATI MAINTBNANCE AS OF DXCIMBER 31, IHO 

UmOH COUMTY 





PFtOJECT 


NumlK' 
oi 




Toi»l 


RojdwiT 
Width on 


STUUCTUR i; LfcMtiTHS BV GENEimL TYPES 


Bridft 
CoitW 




Number 


>JUIVtB£A 


Timbw 


CONCRETS 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


Coofiiir 

Firlici' 




OIJ 


Ktm 


Typs 


Lcngils 


Typ: 


Length 


Trp< 


Length 












El 
R 

R 
R 
R 

R 


46 
))) 

406 
)1 
21 
61 

n 
t» 


Ifl 
10 
10 
10 
11 
W 
10 
10 


46 
))) 

406 

)I 

si" 

77 
19G 














t 2.197 
1).776 
14.794 
a. 1)6 

1,140 
1,948 
1,905 


























7B .-,... 






























. -.1 




46 


NRS IV. ^ 




Hot 


U 








f 






ua 

874 

899 


Wl 




























)6 






































COUNTY 
TOTAL 




10 




1,176 




1,151 




IJ 










1 49.099 


1 20 821 

























VOLUSIA COUNTY 



1 


WPC5 197.A 

F.Nf E-8J-B 
5)2 . - . . , 
F.5P60.B.- 

597 

604 ,, 

FAP«-B.. 
F,\P 60.B. . 
F.5P60-fl.. 
1119 . . 


4067 

ioM" 

"J064 ' 
)aS4 
5064 


1 


l 

il 
It 

K 
K 
R 
U 
U 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 

R 
R 

R 

U 

u 

K 
R 


176 

574 
110 
199 
181 
97fl 
90 
44 
12 
246 
)U 
)4 
76 
IBS 
278 

1.21A 
)87 
159 
171 
120 
91 
150 

1,050 

490 
65 


14 

14 
21 

10 
20 
20 

40 

40 

40 

10 

16 

14 

14 

11 

14 

10 1 

16 J 

H 

10 

20 

14 

17 

19 

17 

19 

19 

li 

21 




(Ni- LiKi- 








Tiin.Sr.9cCoa 


176 


f 19,179 

I64J5O 
41, «1 
5.715 
S6k410 
16,«S7 

4,440 

6/1 » 

104.541 

e.ioo 

BplOO 
11.144 

19.t76 

fi.917 
2,061 
fi.BlS 

CO 

Cc3 

107,204 






Girder.,,.. 

Arch 

Oltdcr..... 


)90 
110 
159 


Soinj Tfuu 


194 














I9l" 

979 












4 










4^571 


4 














8,411 




SUb 

CirJtr 

ai* 


44 
U 




































4 






Tin. KSi... 


146 


ft, ISO 








161 






S^inB Tran 


114 




1077,.. 

1077 

1077 

9M 

n6-^ 


Kii 
W5J 






Sc. k Cud . . 


"1 




11 


171 

994 
)»7 
159 
171 

91 
150 


Oir&r 


76 




































44 






Swing TtMm 


111 








V7 


1076 








4«fiA5 


)7 


1078 

inilj; 

lOll'A.... 

1I)«. ... . 

116T-B 

IKST-B... 


5169 


































Girdir 


lU 














































S*iA£ TrEfi 
Swiag Tru4 


152 
Hi 


Tim. ItCiiii. 


aye 






1» 














Bo«. 


6S 


























COUNT-Y 
TOTAL. 




48 




1,670 




4.097 




1.116 




1.005 




low 


$ 6C«>TM> 















WAKDLLA cotranrr 





«J.. , . . , 

445 . 

645 

64) . 

S44A.. ... 
S44.fl , . . 
WPSQ I74..5 
F.U 174X- 

I2fl9i..-" 


506) 
506) 

106) 
5061 

1010 

)a94 

5155 
1017 




R 
R 
El 
R 
R 
R 
R 
K 
K 
R 


459 
44 
90 
)1 

414 
45 
19 

340 
16 


10 

10 

11 

14 
10 
10 
10 
10 
10 
10 












Tim. &St... 


104 


A 10.704 
7.551 
1,597 
5,840 
2,041 
11,110 
6,511 
4,749 






4)9 
44 
..... 

414 












10 


























Si. & Con... 


90 










Boi.".'ri.i; 

Bus 














1(1 


4] 

18 














S90 ■ 
























115 


Aith 


56 


























COU.'J If 

Torii. . 




11 




1,721 




1,318 




109 








1S4 


4 «4,D64 















WALTON COUNTY 









92 
9 


R 
R 
R 
R 

n 

R 
R 

Sl 
R 


740 

1,485 

47 
151 

91 
Ml 
47 


20 
Ifl 

ZO 
10 
20 
10 
1 1 -10 
10 
10 
10 


740 

813 

1.483 

ya 

47 
i» 

J3S 
91 

191 
47 


t 










( 69.5)) 
117, ))9 

D.H) 
2,469 
7.110 
5,041 
4,J1) 

14,775 
4.851 






787 




t 








1 




lo 


7sr-B...... 














: 1 




















9.417 




















714-B . . . 
7H 

8^4 

fts^ 


3119 






Tcuii 


101 


















1.821 


eo 














7.094 
).551 
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U8T OF BRIDGES ON SOADS trNDIR STATK MAINTENANCE AS OF DECEMBKR 31, 1»40 

WALTON COUNTY — Continued 





PROJECT 


Nmiibcr 

a! 
Bridgn 


Rural 
Uibu 


Toiil 

Lcniih 
CF«0 


Widih on 


STRUCTURE LESGTHS BT GENEiM. TYPES 






Ka»i 


NUMBER 


Timbct 


CONCRETE 


STEEl. 


MESCELLAMEOUS 


CdDDtf 

Pariici- 
piflCrEL 




ord 


Nc» 


T.T. 


LcDjEh 


Tn,. 


UD,ih 


Trf 


Lcafth 






fl»-C 






R 
H 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


171 

71 

>1 
107 

» 
»1 

76 

S,J90 

»7 


1> 
IB 

10 

la 
la 

10 
24 
14 

14 
IS 


17S 
Jl» 
71 
>1 
1(17 
91 














CO 

CO 

7,}40 




111 
























































NRH S7-H- 
NRH 97-D- 
PW\ lOAJ . 














1 


11^014 


IIS 












..„.. ) 












TiiD.St'&Cat] 
Tin.St.ftCon 


}0l 
76 




HI 


4M 


«7e 




















Bucde Ufi 


100 




FAPVB - 




IW 






1+177 
























COUNTY 
TOTAL 




n 




0,}4I 




i,zn 








101 




S.SAT t 


194.4)) 


I 97tl05 























WASHINGTON COUNTT 





F^P 10-B 






R 

U 

u 

R 
R 
R 
R 
R 

K 


1,494 
109 
)90 
31 

1,)01 

1,000 
41i 
407 
17) 


10 
10 
10 
10 
10 
10 
14 
14 
10 
24 


2,01ft 
109 
190 
31 

1,J0) 






DilK.UfiaTr 


4» 






1 24), 0)5 
7,711 
14,4)0 

75,476 
>40,066 
91,69) 
27, «) 
10,14a 
9,76) 


1 )0,000 




FAPli) 

SH-D 

6^ 
























1 
















- I 






611-B. . -■ .. 
7»7-B 
























S-.Tr.»T.. 


9)} 


Tin SrkCin 
St aCon .. 
Tias.Sr.«LCofl 


4,)«7 

1,000 

41) 




)S 
























JlOi - 

8>4-B 


J081 


402 






















TiUrSr-AiCoa 


17) 




















COUNTY 
TOTAt 




14 




11,7)4 




4,1S» 








!,«» 




S,M7 


i a21,lS6 


S S),000 





















(a) AaisiiDii oi Bfidjfc Com irc ic^eacntaiifc ot Mciuii cotr at the ^irycrur;, txcFuitTC of pra-tm AdiatDismtiTr Chirgti^ cIC. 
(b]; Coar inComphfe— Grul Tsci mney not iTtiliblE at of Dcfcmbcr >] , 1940. 
Cc) No wKvrti vi Co»t— iit*ft»iruttfd b^ iBuniKipiliTjr vr Sthflr Jiitllontf . 




Overhead Cromving of 8. A. L. Rjllfoid and a Feeder Roacf. Rottd No» 23 Near ZephyrhllU. 
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SUMMARY OF ALL BRIDGS STRUCTUHIS 





over lu kri 

in l^»|Hi 


O.err.,^. 


llndcrriiiEi 


Tcril Mo. 

BnJfgc 
Siructurci 


N<iiil»r 
Rural 


Kunbcf 


LENGTH. 


IN FEET, OF BRIDGES BY GENERAL 


Lenfih, in 
Fhe, All 
S[fucturei 


TutiJ 

LcnRih in 
Mild 


COST 


tUUNTY 




Tool 






Timber 


CoBsntt 


Slcel 


Miuelluicoua 


Cnnn.r 
PAriieipiuiDa 




4 
40 
]« 
44 
11 
1) 
}4 
1 
M 
HI 
11 
71 
» 
19 
)4 
I) 

n 
n 
1) 
1 

le 

9 

Id 

IB 
]L 

I) 

46 
34 
)) 
IS 
11 
It 
19 
)» 
It 
41 
11> 
IS 
IS 

11 

41 
!1 
W 
IS 
4B 
17 
W 
74 
15 
18 
11 
17 
19 
^T 
U 
49 
16 
14 
J 
IB 
10 
4! 

n 
ji 

14 


1 
1 
1 
1 
1 

'l 
........ 

"l "" 

! 

1 

I 

...... 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
...... 

1 

1 
I 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

1 

\ 
........ 

1 


' r" 

....... 

1 

j' 

........ 

1 


It 
S 

41 

17 
4J 
11 
14 

39 
& 
19 
111 
11 
71 
14 
19 
IB 
10 
14 
11 
lb 
1 
JS 
i& 

10 
IB 
11 
U 
10 
H 
14 
11 
16 
Id 
2] 
19 
19 
4) 
10 
19 
11 
11 
41 
13 
13 
17 
4B 
19 
11 
78 
11 
19 
17 
19 
19 
17 
11 
49 
1& 
14 
4 
IB 
11 
49 
11 
11 
14 


11 
5 
IB 

la 

40 

11 
11 

)9 

1 

38 

I3B 

31 

n 

39 
)) 
19 
11 
II 
IS 

1 
!5 
It 

9 
17 
11 
11 
W 
50 
15 
11 
19 
16 
16 
19 
1! 
37 
43 
10 
19 
3S 
13 
IB 
11 
10 
1! 
47 
16 
19 
M 
31 
17 
11 
16 
iJ 
14 
11 
41 
1! 
IJ 

4 
36 
11 
41 
11 
1! 
13 


1 


1 
1 

5 
10 
J 

4 
1 
1 

9 
1 

1 
1 
1 
1 
1 


1 




1 

6 

1 
il 



I 
1 




1 

1 

3 
1 

a 

) 

s 



1 

4 
] 
1 
i 

11 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1 
1 

n 
1 


4 


1 


413 

'" <i.il7 
t.llS 

11.110 
17 S 

ais 

1.681 

96 

1.671 

7.468 

61 

1,491 

1,«M 

1,010 

1!> 

144 

199 

991 

asi 


1,017 
604 
466 

1,5)1 
9B« 
910 
114 

4,749 
811 

1,691 
61B 
614 

1,021 
79 




I,»l 
171 

B,871 
161 
131 

440 

1,161 

767 

160 

925 

1,139 

98) 

S,ll& 

611 

164 

3,344 

1,429 

19,113 
4,776 
1,198 

l.OSI 
34) 

719 

)6B 
852 

"'i.iia 


l.OOl 
781 

17,916 
1,114 

34.410 
3,121 
1,599 
9,421 
1,101 
5,617 

10,440 
1.811 
7,9B4 
3, SSI 
2,384 

1 1 , 172 
4.189 
l.)84 

11.8SS 
9.10) 
1.19) 
4,719 
1.347 
1.174 
1.613 
2,090 
1,308 
5,691 
6,841 
4,J9S 

11,117 
1,179 
1,6)9 
1,178 

10,793 
7,7)1 
4,196 
),905 

11,313 
3.181 
8,151 
1,49) 
6,119 

36,117 
3,584 

15,66) 
7,376 
1,110 
6,510 

11 ,4)1 
1,565 
6,616 
4,039 
4,B87 

26,632 
1,999 

19,616 
8,775 
1,921 
1,407 
1,311 
1,637 
1,296 
7,)16 
1,711 

11,341 

11.734 


,368 
.148 

).J9S 
.590 

6.517 
.478 
.491 

1.7M 
.118 

1.064 

1.977 
.)4S 

1.511 
,611 
.431 

1.1)3 
.79S 
,161 

4.114 

1.715 

.146 

.894 
.293 

.m 

.497 

.394 

.148 

1,07S 

1.196 

.)31 

1,134 

.4)1 

.500 

,261 

1.044 

1.464 

.B14 

.740 

1.181 

.431 

1.540 

.194 

1.178 

6.959 

.679 

1.967 

1.197 

.419 

1.I9S 

1.161 

.196 

1.155 

.765 

.916 

1.044 

.757 

5.717 

1.641 

,)64 

.16« 

.446 

.499 

.143 

1.482 

US 

3.119 

1.111 


i 195, 4ai 
91,996 

3,)96,104 
140,957 
495,394 
120,999 
143,198 

1,199,995 
164,616 
574,194 
325,119 
164 , 476 
419 . 434 
141,311 
)0,914 

1,403,176 
440,981 
173,021 

1,752,670 

1,319,969 
1)1,801 
111,139 
198,145 
151,016 
192,537 
<1,6)1 
69,691 
111,318 
850,75« 
197,1)0 
460,6)1 
313,094 
156,1)1 
72,491 
557,301 
72), 393 
188,633 
128,246 

1,033,976 
181,134 

1, 136,186 
129,391 
707,416 

1,361.074 
611.151 

1,140,510 
114,28) 
111,911 
441,611 

1,179,946 
176,114 

1,090,777 
199,391 

1,141.941 
491,836 
195,504 

1,691,4^ 
701,719 
119,311 
177,355 
178,563 
141,611 
57,861 
640.393 
64,064 
196,453 
)11,186 


$ 104,091 


BaIlu 




3,783 


h 


1,041 

't»' 

8B7 
11) 
144 
111 
114 
171 
141 
U) 


1,803,119 

11,079 
147,876 


firDW4rJ„_ _ _ 


103,979 


CiIKdud, . 


7,181 


ChftflDrre,,,-,,., ..,.^ 


140,7H]1 
17,467 


a>f 


34,S41 


CalW. ... . 

Calunbi* ._ . 

Dwit___ „,. 


77.1114 
36,797 
64,197 
59,971 


Diitie...... . 




ID, 119 


Di*it .,,-.„, 


6,61B 
1,141 
1,0B1 
1,111 
1,101 


1,917 
171 

407 
198 


969,441 
111,101 


Flajlti.. 

PFinklia....,, 


1,18) 
10,000 


Gididcn... 


97,»61 






Glidu 


1.411 

796 

434 

B41 

1 ,171 

394 

1,161 

90) 

4,147 

9,414 

<6S 

l.fllS 

991 

9,274 

1,911 

1.171 

1.61fl 

1,174 

1,110 

1,111 

4)! 

sea 

11,471 

71S 

9,193 

6,74S 

1,491 

1,574 

1,114 

19! 

Ill 

171 

1,040 

10,Cfll 

1,098 

3,641 

1,91S 

1,091 

134 

1,299 
1,111 
4.097 
1,138 
6,27) 
4,158 




1)6 
IDS 
144 
HI 
149 

116 


36,669 


Guir. , 

HiMltfiq.*,. ._. 

Htf4M. 

Hci>dfr.„ 


91 
506 
910 


4,006 
14,948 
39,411 

6,961 


HilhUnd*. . . 
HintbDrauih., ... 
Hal met 


61 

"'i'm' 

146 

1,177 

194 

Ml 

84 

1,001 

4,761 

1,673 

114 

I9B 

971 

4,019 

WO 

1,761 

l!679 
1,141 

419 

1,119 

2,11« 

1,113 

1,811 

1,99) 

),421 

M7 

407 

817 

l,01fi 

47S 

163 

614 

196 

21 

1,116 

109 


3,910 
97,191 
139,701 
31,1)9 


Indiin Rivcf... 

Jltkion 

Jeffmon., 

Ltl'jyctEc , ^^ 

LmVt . . 


191 
HI 


95 

996 

85) 

501 

SI 6 

4)4 

1,111 

1,03) 

10,141 


1)1,71* 
11,991 
44,331 




18,131 


100 
ill 
HI 


144, IBS 


Lff ..^.. . 


94,524 




43.911 


L«*r 


21,961 


UWtty 




14,145 




11 
3S9 
)11 

677 
171 
170 
891 
110 
1)1 
14) 
1,194 
197 
)10 


7,857 


Mmaun-.-.,..^ ,,,. 


1,731 
510 

1,89) 

4,570 
177 

1,8)9 
551 
121 

1,169 

4,548 
50 
lOS 

1,969 


207,914 
49,133 


Miritn ,,,,...,.... 


110,398 
1,327,941 


N»iju... 


90,069 


Okmloau.. . . . 


111,999 


OkcKhobee , 


99,470 


Oriftjre 


133,419 
145,4)4 


Film BcACfa.. 


167,111 


PmCq.,.^^ _^.^ , 


110,8)7 


RncHBi. __ 


643 , 137 
60,509 




426 
101 
148 
544 
12] 
152 

511 


1 ,003 ,6S1 


5e JolKVt.. 


5,681 
1,146 
9,601 
4,499 


289,199 
40,943 




170,619 




117,113 


ScminoTf 


7) ,64} 




1.118 
1,167 
1,041 

130 
1.310 

384 
5,)67 
5,967 


101 ,939 


Skivunec ....,,.. 

Ttrior- 


15,670 
9,919 




19,5)5 


VoTwit.... 


1,003 


167,467 


W^feslb 




W«ltt» 


101 
1,409 


97,105 
53.000 








Tot*!i.._._ 


Dlt 


fi& 


11 


1993 


1M7 


lii 


111,191 


79,172 


11,119 


137,348 


463,071 


S7,70) 


$34,604,196 


tlO,BSl,971 
















41.67 


14.99 


4.01 


25.99 




87.70 



























BRIDGES UNDER CONSTRDCTIOir DXdHBIR 31, 19W 



Project No. 


Road 
No. 


Co It ST V 


LeriKth 
Feet 


Type 


Estimated 
Cost 


FAGH 1(2) . . 


1 

500 
13S 
20t) 
76 
S-A 

21 

164 

2 

3 

163 

134 

18 

1.52 

23 

55 

48 

23 

3S2 




140 
322 
150 

1,629 
21S 
120 

1,S16 
144 
107 
450 
123 
169 
829 
225 
7fi 
1112 
126 

1.153 
69S 
760 


Steel-Cone rete Overpay 

Coticrete^^teel 


S 19,821.20 


FAS2-C(1) - - . . 


Calhoun . _ 


41 742.50 


FA8 3S-A(1)..- 

F\S65-A(1) 


Gadsden ^. .. . 


Timber-Steel-Cinirrete -- 


10.351.16 
300.759.25 


FAGH I31-C(l) 




Steel-Concrete Overpass 


23,821.06 


FA 17S-G(1>... . -- -- 


Lake - 


12.837.50 


F 4 348-A(l)... 




Conerete-Steel 

(iiiiKrete Overpass 

Timber-Steel-Concrete . . . , 

Timber J5teel-Concrete 

Concrete, Recoustniction 

Concrete-Steel 

Timher-Steel.d)n Crete 

Timber-Steel-Concrete ... 

Timljcr-Steel-Con Crete 

Concrete-Steel . ._.-._ 

Timber-Steel-Concrete _. 

Tinaber-Steel-Concrete 


1,336,087.90 


WI^S35!-A(1) 


Volusia , ^. . . . 


19,140.85 


S003 


18,585.30 


506fl(2) ... --- - 


Polk_ 


26,350.72 


50S5(2) --- --- 


Duval 


8,407.20 


5092 ., - - 


Ht. Lucie , 


124,777,98 


aH8(2) 


Flagler , 


51,820.50 


5193(2) 


De Soto 


13 773 40 


5278(2) .... 




5.861,80 


5289 


Flillshorough 


18,091.88 


5333(2) 


Lake . ... 


8,301.17 


5341 . ^ 


Clav-St. Johns 

Hilfshorough 

Oadrtden-Leon . . , .. .. 


128.539.77 


5349 


114.165,35 


6429 


Connrete4iteel 


45,436.91 




UnderpHtts Under A. C. L. Railroad at Hatnea City^ Road No. 17* 
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LIST OF OVZRPASSXS ON BO ADS UNDKR STATE MAINTENANCS AS OF DECKMBES 31, 1940 





COUNTY 




PROJECT NUMBEI. 


Nunber 
Sirvciuro 


11 Hid 
Urbin 


Tiilll 
Lcn^Lh 
CF«0 


Width on 
Sirjcturc 


STRUCTUne LENGTHS BY GENERAL TYPES CFEET) 


Colt 
(if Struc. 
.ure(.) 




Ccpuniir 


Timber 


CONCRETE 


STEEL 


MISCELLANEOUS 


Court ir 
P*rrip- 




out 


N<«r 


j-aitOR 




Type LcOftb 


TrtH 


Lcnirh 


Type 


Len|tb 






AUchui 

Alichu...... 

Biker. 


14 

70 
U 

JOO 

I] 

104 

IS 

17 
11 

11 

«10 
10- A 

74 

15 
11 

15 

15 
15 

15 
15 

B-A 
17 
14 

50 

4 


WPQH S 


4050 




i. 
U 
B. 
K 
H 
11 
U 

u 

V 

11 
u 
u 
u 

R 
H 
11 
V 
R 
R 
H 

R 
R 
R 
A 
11 
R 
R 
U 
EL 
R. 
R 
U 
U 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
U 
R 
R 
H 
U 
U 

u 

R 
R 
R 
V 
R 
R 
U 
R 
R 
R 
R 
R 


J47 
199 
161 
104 
114 
HI 
691 
9« 
151 
14a 
4U 
1,41« 
105 
187 
1)8 
971 
414 

115 
116 
«) 
150 
141 
175 
116 
IM 
ISO 
HI 
1>5 
HI 
115 
101 
117 
117 
1»4 
110 
HI 
111 
116 
141 
110 
119 
310 
1)4 
171 
110 
158 
110 
114 
171 
157 
1)0 
1,171 
111 
110 
100 
1«0 
151 
107 
518 
119 
191 
111 
110 
15« 


11 
10 
14 
10 
10 
40 
14 
10 
ID 
ID 
14 
4D 
18 
14 
14 
40 
14 
ID 
14 
10 
14 
19 
1) 
10 

14 
14 
14 
14 
10 
10 
10 
10 
10 
14 

m 
10 
10 
10 

14 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
10 
10 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
10 
14 
14 
10 
14 
JO 
10 
14 












CdBC. & SmI 


"*'. 


t 50,]4B 
11,0]0 

la.Mi 

15,W)0 
11,400 
10.100 

4>,9ia 

IS, 101 

50,111 
W.RU 

511,956 
19, 141 
10,01) 
11,711 

lll,«96 
10,151 
17,169 
I>,»9 
1,191 
11,901 

19,19) 
li,J09 
17,00* 
10,707 
ll.TW 
M.IO) 

5, on 

),»10 
11,911 
7,175 
16,311 
)5,4W 
6,176 
6,il9 
5,196 
1,7B4 
11,T«* 
l«,tSl 
11,654 
10,58) 
)7,11) 
11,701 
10,990 
11,017 
9,741 
l,)ll 
19,144 
11,M1 
11,111 
0) 
11,111 
lO.tlt 
11,491 
19,499 
11, 111 
11,980 
69,577 
10,191 

16,564 

1,7H 
31,641 


i 


'""104" 


Girder... 
Girder. . . 


19! 
161 






15,79) 




WPGH 11.... 


4073 




















5,75» 




Bradford 

Breward...... 

CaJhoun 

Cutrui,.. 

ticrui.. 

Cnrui..-, 

Duval... .. 

Du¥aJ„ 

Duval 

Eitajnbia.--^, 

^icinhia 

Fl-«l*' - 

Gididfn... 

Gadidfn 

Gididfn 

H*rn»ndo.... 
HiMjiUndi .. 
HinikivrOBllh. 
HJI1iluf4>uch. 
tiUlibornuah. 

Httl^tHJTUUKh. 

Hulm^i 
IndiiB aiTcr., 

jAttiun...... 

, iffflfKin 

Jcfferuin. .... 
lake 














Tim. LS[«]- 


114 


1,747 


WPGM 40.E. 

FAGM i-a... 


4090 
4094 




GiiAr— 


111 












Timit4.&Cofl 


,..'»! 1 






98 










14,706 


9 


NKM 146.... 

6ei-B 

WPGM 117-- 


'ioit" ' 




111 
IW 








1 




Tnui.... 


lU 






11,761 


14 


Tin.Si.ltCofl 


4M 






Gifder. . . 
Girder. . . 


l,41« 
105 






146,717 




FAGM ibV-i. 

WPGH 19&-A 


4063 

4011 
















Cone. & Steel 


187 






Cinfcr.- 


158 








NKM 1D9-B.. 








Tjra.St.«iCcn 


971 




■"""«"" 


Girder... 

Girder... 

«"■'■'- 


414 

U) 
1I» 






















9,i)i 


ID 
ID 

39 






























WPGM 1(^-0 

561.. 

Wf G \t 76-U . 


4014 
'40M 










Comt. M Steel 


ISO 




141 










11,510 


Girder,,, 
Girder... 


17) 
11« 






















WPGH 64.C.. 
WPC-«^lln.-. 
WPGH 191-A 
NSK 140 


4001 
404) 

"iiio 

5119 

5167 






Conz. ti SekI 


168 




iii 


Girder... 
Girder,., 
Girder,.. 


150 
111 
U5 


























19,004 


























Tin. & StctI 
Tin. * Sb»l 


11) 
Ml 






710 












6,118 




137 

no 
m 

111 

1)6 










7,175 




6B7.A 




Girder... 
Girder. . . 


111 
IB4 










1,565 
































1.6)1 




Lend 

Leon 

Lror.. 

Midiion 

MafJOEi 

Marjan. , ., 

Marion 

Martin 

NaMAo 

Maiuu 

Nai»u 

Okulooia 

Qh«lu4>u 

OfA^it 

0«mIj , . 
?Alni 5euh. . 
Palu Reach.. 
Paacn. 

PaKO 

PirrcJIai 
















5,017 




















4.115 




FAilO-A,.., 


Jill 










* 




1,714 




Girder. . . 

Cinler... 
Girder, .- 


141 

110 
119 

"til" 






























wpGs irs... 

KkM M'E... 
WPGH 19I-A 
WPGH ll'B.. 
WPGH lOJ-D 
WPGM 10). E 


'ioji ' 


















Tim.Si.&Cora 


510 


i^ioiB^ 








CdIU. & £»el 


171 






"95 
9! 


Ci'ri^... 
Gjr4er, . . 


110 
158 






















1. Bon.. 
1. Be.n.. 
Tr»i.,.. 
























5,171 










CooCr ftSKd 


91 


7,154 




WPOM IB.. 
WPGM111-- 
PAGM 1U-B(1J 
WPGHI94-A. 

wrosiM-B... 

WPGS 119. B. 
WPGM 114__ 


4055 
4064 
4010 

4074 
4058 
4017 


11 


Gieiec... 
Gie4«r... 
Glr^... 
Gif def . . . 
Gfrdet. . . 
Giedee... 


157 
110 
1,171 
111 
HO 
100 
































































ConC' A Sr«| 


100 






Polk""' 




Girder... 
Gieder. . . 


ill 






10, H4 






WPGH175-D. 
WFCM71.C. 
FAP50-A.. 
WPGHH-.A-a 


'4655" 
4051 














Polt 

PurniOi 

Suwanac? 

Union 

VolvHM. 






CtioCr «Sk«1 


)1B 






=::: 


Gleder.,, 
Gieder... 
Girder. . . 


119 

19> 

111 






19,S41 

























15,670 










Tim. ft Srr^r 


11D 
I5« 


8,763 


M 


WPaH41.A, 


4089 






























' TOULS.... 




M 





14,991 


' 1 , 510 




8,104 




^51 




1,10B 


SI ,868,910 


I4i5,ai3 



NOTE: ^a}-AiflDut>ri of flridfe Ci>*(» Are reprpsrnnrive o^ actual Caic of the Srr 



. riclusive ol prn'rita AdniRiiiCfatiTe chiirjcii '»c. CbM^utt i 



raplete. Finat nor compLc [««! . 



LIST OF ONDERPASStS ON SOADS UNDER STATE MAIHTKHAHCX AS OF DECEMBER 31, 1940 



Ccjuntv 


Co U NTT 


Road 
Xumber 


Pboject Xumbcb 


No. of 
Struc- 
Turcfl 


Rural 

or 
Urban 


Railroad 


General Ttfes 




N'o. 


Old 


New 






Cost 


1 


Alachua 

Duval 

Jackson 

Jackson 

Jeffer^Hin 
Leon 


2 
i 
1 
1 

! 
10 
19 
2 
3 
17 
14 


37-B 






U 

r 

U 

r 

K 

u 

V 

u 
u 


S.A.L. 
Term. 
L.4N, 

A.* 

St. A.B. 

A.C.L. 

8.A.L. 

8.A.L. 

8.A.L. 

A,C.L. 

A.C.L. 

A.C.L. 


Cone. 

CklQC. 

Cone. 
Cone. 
Cone. 
Gone. 
Cone. 

Cone. 




t 6^,956 


IQ 
32 


143-E 

5S6 


3018 
S199 
4062 

'5129 


St. k Cone. 


&4,5[6 
35,947 


32 


FAGM-T7 . . 

58 _.. 

738 __._ 

&98-B 




1 1 1 ,om 


33 
37 




12,5«9 
18,20S 


37 




13,«78 


« 


Marion. 

Orange-, 

Polk 


5S3 . - 






20, cms 


4S 
53 


NRM-167-B.. 

FAGM-73^ 


4008 


St. & Cone. 
St. t Cone. 


141.324 
190, e2N 


54 


Putuam - 

Totals 


FAP-50A 


71,061 














a 












t 737,106 
























y 



V 



X 



Underpasi Crosting of A. A. St, A. B. Railway. Road No. 1 at Cottandale. 
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STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
GXHXRAL ACCOUNTING DIVISION 

STATSMKNT SHOWING ROAD CONSTROCTION COST BY DIVISIONS AND COUNTIES, AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YEARS 1S39 AND 1940 SHOWN UNDER THEIR RESPECTIVE HEADINGS) 

IIRST DIVISION 





ll4>Ad 


Ml let 


FcEt 


Coil lor 193) 


Cjui fcr 1940 


Cuir iti Due 
December 11, 1940 




FUNDS 




rOL'MTY 


Ptiloil 


CdiMET 


S(4Te 




Sl.« 
41. M 
Al.ll 
41.57 
57.1) 
4«.07 
«.l! 

IM.Jl 
48.15 
10. SO 
74.14 
».» 

147. M 
X.76 


*.S11 
3.CKM 
J. SOI 
1.4S) 
1,761 

5.)B7 
5.111 
5.198 
1.^90 
KWS 

4.oia 

1,711 
1.711 


S 149,Sli,(ll 

4{i,an.*i 

l],illl.9" 
87,)4S.(17 
1.18). 5) 
10,454.66 
6U,8fW-2R 

1W,171.D5 
81,455.40 
1,010.10 

547.244.51 
11,7013.01 

478,415.11 


J 100,848.31 

39, 766. 86 

^,110.14 

lfi,S04-10 

9. 218. SI 

141.(80.11 

91,116.95 

lis, IBS. 04 

151,111.71 

IIS.W 

119,950.16 

1,759.47 

664,f05.)4 

5S, 151.75 


% 1,511,785.16 
976.077-88 
1,111,467.9) 
1,084.519.18 
1,134,746.55 
1,794,391.98 
1,905,111.11 
5,714,173-54 
1,419,^8.69 
1.16(1,448.4] 
l,)7a. 459.0] 
751, SOI. 04 
5,551.550.1) 
1,511.111-75 


1 178,011.91 

178.587.6* 

190.5iS.31 

61 .915.45 

11,170-17 

457,445,41 

10,861.68 

1,311,067.10 

76,181.34 

106,701.91 

91X3,119.04 

94,109.70 

1,540,685.74 

)BI,19«.46 


I il,*l),70 

191,411,14 

4,«».t» 

' 4.471^35 
S9,B99,09 


t 1,)S4, 116.65 


DtSoii) - 




604,068.10 


Glidn 

Hjtdit 

Htoilty.. 


M.S) 
«.Si 
).50 
IS. Hi 
11. OS 
IS.SS 
11. SI 
15.11 
J&.Wl 
14.1) 
151.96 
19.41 


1,117,109.61 
1,013,605.71 
],157,ltM,a5 
1,119,048.48 


Hi«hl4»J' 

HillsbDiDujlh _ 


1,894,660.45 
1,433,106.54 
1.55). 517. It 






1,451,746,49 






FiAttiu .- 




657,193.14 


10,581,61 
lfD,{XB.™ 


4,000,181.96 


S>,»D,I 


1,011,716.19 


DIVISION TOT.M.5 


gB4.41 


415.1) 


43,OS7 


t 1,950,667.95 


S 1.111.146.69 


{ 30, 671. 867. 68 


5 6,901,040.18 


i 451.011-89 


5 15,317,»05.61 



SECOND DIVISION 



A1ichu< . ..... 


160.7) 
i0.17 

85.51 

75. « 

71.51 
69-^5 

JOl.76 
7J.il 

100. BO 
9t.li 
24 J t 


IB. 03 

6rB0 

i6.ol 

u.oo 

43.12 
6.00 

6Q.J0 


li*7> 

2,210 
2,799 
7,OjB 

JOS 
1,405 
2,016 
4,169 
2.JBi'4 
),70B 

956 
2,l«5 


J 167,ll*-79 

llR,9il.9* 
^.241.41 
1.932.75 
5lA,E>«4-4] 
4«f444.|fl 
674,231.23 
54,2CM.72 

Illrl62.n] 

2b6,2A3.l^3 

279,d64.1] 

l71,fl57-74 
|(T7,J31.44 
65^109. 1> 


i 511.i«.9? 
17a, 731. ■» 

B6.*ft^.93 
I3I.i«.4« 
4S«.15I.]0 
201. 110.87 
535.870.11 

J4.252rl8 

41»EJfi3-77 
197. 174. 5S 
1B5.6J3.41 

J5.W4.78 
12(1. 101- 11 
IBS. 711. (H> 

3].52<^,44 

1 . ISO, 54 


S i*.5W.176,« 
l.4]4,'4S4-B5 
1.115,53*07 
2,inQ.9flJ.4ft 
4.I07,I8B.34 
1.I64,H59.36 
5.4J9,71ftr44 

799Hfl77.72 
1,746,764.20 
1.4J7,96Br3fi 
4.]25,&24-35 
2.571,583.16 
1,824.600.73 
2.1^1.744.90 
l.W4.6l6r99 

668,1(11-76 


1 l,A42,«64.76 

518,819.75 

105,176.60 

B,00O-00 

716,211-41 

B7,y38-Oj 
1,^66,418.16 

21 ,421. 45 
591,425-61 

*4,(]fl7.5l 

7«, 766.38 

338,586. 14 

1,618,691-05 

92, 961. 14 
7M,947.09 
105,340.vfi 


J 885,098.85 
64.471-99 
]2>, 0(104 00 

iuii,auo.oo 

744.L5B.63 
7fi,B04.47 
552.1 52 rl2 
iJ9<l5lK69 
170,051.19 
157.492.9* 
A09.114.M 
192.19&-9I 

767.417^31 
$9.J86,2S 
ni.OOOrOO 


$ 1.071.111,45 
811, 163. 13 


Br*dlwFd. -.„, 

City 

Culun^ii- ...__..., , 

ChMtc , .... 


5^7.541. *7 
2,192,9fi5.4B 
2. 64*, 77$. 27 
1,000,727-04 


DuvjJ .._..... 

Gikhrifc , 


1,8014157.96 
6J9,^01.5B 
9B4,2B7-1B 


LAJdvtcic^. . ,.-^^—- 

Uvv ._ 

M.Jiwn _..... 

NlMJJ 

SuirinnEc ,.r 

T-ylof . 


1,116,181^.10 
2i7Z0,72l,09 
1,8224000. 411 
241054907.71 
1,4M,J96,05 
1,1NJ,2&1.«1 


Unioa. ...-, , , 


191,961,80 






DIVISION TOTALS 


l,*5J.^ 


119.91 


4Ui51 


S 2.921,205-67 


$ 3, 151, 169. 7S 


* i9H*a4.(iBi-55 


S 9,625, 950. 4fi 


1 5ri51. 516-56 


i 23,006,6155? 



STATE ROAD DXPARTMKNT OF FLORIDA 
GENZRAL ACCOUNTING DIVISION 

STATKMTNT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COST BY DIVISIONS AND COUNTHS, AS OF DECZMBER 31, 19« 

(COST FOR YEARS 1939 AND 1940 SHOWN UNDIR THXIR RESPECTIVE HEADINGS) 

THIRD DIVISION 







Mit» 


Briilfc 
Frtt 


Con (at 151)9 


Coi[ for 1940 


CciE ED Daif 
[)n:emher >i, 1940 


f U N DS 


COUNTY 


Federal 


Cauniy 


Siaie 


B** 


Jlll.75 
67- 9* 

71.89 
IH Jl 

^^6« 
Ida. Id 
■91,14 

96,59 
iJn.jj 

84. SB 
141.73 
157, H 

174. 6U 
yj.47 


u.7n 

17.03 
5*. 44 
41. D2 


13^914 
B.BE3 

19»$}7 
6»l« 
1,7*7 
6,4](] 

10. 6» 
S.ffTl 

2.aoo 

5,1)1 
ll,lCiS 
15. M5 
4.657 
9.176 
7.644 


f 114.653,01 
114. en. 97 
301, 400. S5 
lis. 651. IS 

*3,74«.1H 
141,»13.1I 
165,950.70 
1414010,08 
5.7^,01 
Hie,*S7-9fi 

88,511.19 

197,965.^9 

101,416-85 

a, 525. 91 

514.*57.SJ 


1 191.466-46 
3S»M1.U 
104,9n.ftl 

iei,o&g--i5 

191,^3] -l»4 
111.719-18 
ll}.7Q7.yfl 
171.636.47 

fi9, 369-96 
]41, 651-53 
150.838-71 

69.C81.01 
191, ^t. 01 
131.916.01 
159.«lfi,64 
139. 718. 75 


$ 6, 089,501-60 

99l.liU.47 

5,500.675.41 

1.956,919.20 

j,64],74£J,7fr 

i.asi.7i4-pp 

1,571.558.10 
5,155,476,51 
1.169,0SO-45 
1,540,475,01 
1.061.411-14 
1,SJ4,17«.27 
1,906.9)4.59 
1.691,401.54 
I.31I495I-AO 
1.05J,189-i9 


J 174,667.56 
1174^49.2) 

1.6l&Ha65rlO 
665h160-[}4 
459. 051. 99 
111.540.71 
174,981.91 
791,486.74 
451, 7*1-73 
414,328-11 
193^)93.17 
417.460.64 

l.ll£,)40.76 
im, $51-06 
516,114.69 
349,475.17 


S 3.008,578.10 

i.Dia.fO 

510,358,58 
156,768,65 
261,310,00 

111,056.89 
14,117. la 

531, 811. 7i 

1, 062. 183, 74 

49,000.00 

401,141.61 

309,54^.17 
9,700,00 

9ia.436.9i 
17. 781. 47 


« J. 706. 157. 04 
»7l87«2,94 


JEicinibia..- 

FraaliliD -_,- 


1.175,5*9,51 
5.1)7.010.51 








Holnei - --^-.^ 


15.14 
65-71 

J1.40 
>,70 
15 SO 
51-OQ 

a. 19 

19.17 


1.186.119,30 


aL-kun „,.,. 


1.435.651.50 
l.)94. 165.00 


L*On 


2,061,961,75 


]_.h*»w 

dkilaaii 


830,019,57 
1.715.171.81 


SaHuRofi... ,.--,-. 

Wmlolla.. .- . 

Walton. „. 


1. 481.047.56 
1.499,S4B.4t 

1,796,999.95 
I477I1III-II 








DIVISION TOTALS 


i.&2e-69 


401.01 


1J7.767 


f i,7y5nie8.6; 


f 7,4eo.l\0.65 


1 44.CHa.i57.CH 


t 7.954,351,04 


$ 6.4CI9,)ll,7a 


$ 19.684.691,11 



rOITBTH DIVISION 





7&,11 
103.13 
99,10 
47.98 
81.16 
18.7) 
67.41 
183.09 
49.16 


4.10 
5.03 
18.5) 


ItOfil 
7»167 
).107 
9M 
1h470 
4»59« 
5.413 

1.50J 


$ 319.917. 54 
L10.ft74,^ 
137,574,84 
78). 11 
118.019.00 
L5. 850.05 
15,74fl.l9 
S78,479.74 
9,891.56 


4 110,957.61 

101.)64.99 

57,717,14 

1,134,1* 

115,544.13 

5.519.95 

6.774.10 

166.975.69 

49.C10J,7l 


I 5,051,94181 
1.891, 955. 6q 
6.711,019.15 
1.113,641.31 
3. 539, 631, 5A 
150, 360, 01 
97fc,fr7J-14 
6,591^941,41 
1,480,318,71 


t l.)01, 597,61 

150,110.91 
3,088,611,75 
136,ty5,69 
571,144.41 
19. 14). 61 
86.257.14 
1,114.131.14 
39,73l.AD 


s 






)8,15l.40 
199,704,81 
154,081,84 

lfr,0]9,45 

ft, 171^98 

50^541 .00 
276.000.00 


1,724,491.56 


Djidc .- ..^.* 


4^531,691,67 


Minm „— 

Mantle ^. „„...,_ 

Okccchohec.. ..,„.,„ 


13,03 
104.81 
21.14 
51.15 
44. H5 


],94<]^459.7I 
1)1h11A.41 
884,241.01 

5,011,469.38 


St- Luck... 


1,194,486.91 


DIVISION T0TAL5._ 


710.47 


131-9* 


11,579 


$ 1.637.157.88 


1 9«, 3)1,67 


% 35,623,37795 


1 5^879,844.11 


1 820,374,48 


i 18,931,959.16 



^MVI 



STATE ROAD DEPARTMENT OT FLORIDA 
GKNIRAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING ROAD CONSTRUCTION COSTS BY DIVISIONS AND COUNTIES AS OF DECEMBER 31, 1940 

(COST FOR YKARS 193S AND IMO SHOWN UNDER THEIR RSSFSCTIVE HEADINGS) 

FIFTH DIVISION 





ltDa4 
Mil» 


Milci 


Fcti 


t-air tor 19M 


Colt i0f 1940 


Cott tq Dm 
Detsmbsc 51. 1940 


FUNDS 


COUNTr 


Fcdirii 


Counif 


Stilt 


Elrev«jd ,, ^^... _. 

Ciuu. _ 

Fl.|l"- -,- 

Utt 


17>.tS 
70. M 
JB.90 

124.94 

IIS.IJ 
7B.29 
BA.)0 

101. w 
n.il 

101 . B4 
)).» 

122.24 


40. JO 
.55 
2). SO 
101.10 
25.12 
55.15 
).97 
a.5B 
42. «2 
JIS.77 
79.11 
69- J7 


10.11$ 
1.151 
i.,iS4E 
10, )M 
S» 
5 59 
1.551 
1.I6B 

e»i 

U.llO 

in 

5.076 


f 1B9, B21.il 
1S9.B50.65 
101,058-05 
«7,U8.6l 
3,7«.» 
16,95B-44 
5a5,6«e,14 
7»,0Sl-« 
28.707.15 
91,441.65 
1.722 -95 
116,C«H.56 


f 4tn,94l.]S 
115,4B7.05 
5»,TO».30 
H»,919.K1 
177, 871. B7 
4*5,592-56 
21!,414-8» 
AB.101-5L) 
91.426.17 
A6.457.91 
159.554.50 

9i7,4«i.ao 


i 5,157.155.52 

).Mg,]7s.;i 

1,1J),5J».18 
4.eOti.64«.90 
2.017. 589.^2 
2,894.614,70 
5, 144, «1. 41 
5,4J4.630.16 
1,29A.A16.26 
5,290.124.20 
685,154. J7 
4,19J,507.16 


t 1.I40,«1 1.7(1 

186.107.76 

9B9,709.99 

654.497.21 

641.685.94 

1,175,087,01 

l,lO«,707.7e 

951,0S3.!O 

1)9.696.90 

54S,)17.11 

M],O51.04 

1,155,111.91 


$ 591, 610. 5e 
11,7*0.70 
54,474.99 
1.100.1)8.25 
55,116.49 
9. 064. ESI 
190,765.36 
771,894.1} 
15.000.00 

494^7)9!Br' 


1 1,714,0)1.16 
l,)6n.)10.06 
1,119,))!. 50 




1.110.619,59 
1.710, 441. «6 


0!™l. 


Fulnini 

Scltimulc _ 


1,706,642.65 
1.044,159-56 


SttHiTer ,.,„ 

Voluiii. 


651,115.15 
1,543, )4B. 44 




DIVISION TOTALS 


i,iu.»o 


tio.VJ 


is.in 


S J. 149, 140-09 


f 5. 4M. 652. 51 


( 55.054,129.91 


* 9,502,774.6* 


* ). 175.911.1) 


( 11,575.4)5-16 



SUMMARY 



FtRST DIVISION.. ._ 


&B44 45 


4fl),8J 


4J,0B7 


l,*50.667.95 


1,1}T,246.69 


y},b7i ,iS7 .bi 


A.9Q1.040.1& 


451.011.89 


1), 317pMH.fi) 










i,911fJlM.67 




\9t9^t,a&i.^i 


P,«J.9J0.4fr 


i,J5i,iJfl-« 


13.0Mh«1)-}5 


















33,579 




9+flHa3l.67 
3,4U.6>2.31 


lS4«i,377.91 
>5. 034, 119 8 9) 


), 879, 844. 11 
9.^,774.M 


810^574, 4« 
5.175,911,15 


l»,9ll,9i9^U 


HFTH DIVISION ,,.,._,.,. 


i,ll2^iO 


4W,*7 


1,349,140,09 






GRAND TOTAI 


fi.020.34 


1,011.^ 


iJO.*>( 


$ iO,)&4,W'12 


i il^*S\,ill,li 


i I7i,381t7li.l7 


t i9.661,6A6.ii 


1 X6,2]1«)704S4 


( U9.50?,U5,7a 



STATE B.OAD DEPARTMINT OF rLOKIIXA 
STATUS OF CONSTRUCTION BY OOUKTIB 





Roadway 


Surveys 
Miles 


BniDUEs 


Cou?^v 


Paved 
Miles 


Paving 

I'nder 

CoQstniction 

Mile.4 


Grade*! 
Mile.'! 


Grading 

Tnder 

ConfrtnictioD 

Miles 


Completwl 
Un.Ft. 


l-nder 

0>nstmction 

Un.Ft. 




143.01 
41.82 

129.75 
59. S2 

135. U 
43.43 
56.98 
50.90 
57.91 
48.05 
82.97 

121.48 
93.26 
41. :« 
28.95 
87.04 

1 1 1 . 36 
43.55 
63.01 
72. 22 
38.86 
42,25 
68.36 
46.86 
;i0.19 
51,93 
17.05 
65. 76 

i26,o;i 

74.76 
41.31 

145.82 
58.94 
33.61 

lOT.n 
49.29 

109. a5 

145.32 
38,44 
65.57 
20.80 

136.45 
71.00 
18,73 
73.42 

1.34.60 
59.53 
62.77 
75.38 

126.68 
50.45 
25.50 

101.47 

103.59 
91.04 
37.93 

123.25 
38.76 
31.41 
21.96 
87. S3 
54.41 
23. SO 

10!. 12 
48.50 

150.38 
72.72 


3,91 
2.88 


0.91 


7.90 
5.47 


IS.^ 
6.S0 
12.70 


1,928 

815 
13,984 
1,673 
7,086 
1,061 
8,560 
6,532 
1.155 
5,600 
7,267 
2,230 
3,207 
1,779 
2,799 
4,855 
8.598 
1,219 
19,557 
5,963 

.306 
3,801 
1,767 
1,405 
1,455 
1,594 

676 
3,387 
4,441 
6,430 

964 
10.633 
3,073 
1,982 
9.997 
5,598 
1,9,53 
4.369 
5,331 
2.584 
3.690 

815 
2.470 
4,5% 
3.708 
13.068 
5.4)5 

.^8 
2,, 532 
6,094 

366 
4,018 
2.733 
2,168 
18,656 
1.3,36 
15,633 
1,733 

882 

500 

956 
2.185 
1,000 
4.932 
4,f.57 
9,376 
7,644 




BaJter 




Bay - 




Bradford-^, , ._ ., , 












10,27 
14.07 

0^45 

23. oi' 
14.98 


25.66 

13,87 

1.70 


7.11 
6.55 
9.26 


40.50 

4.30 

27.00 


3 129 








322 


Charlotte - 






13.05 
5. 59 
4,17 
2.76 




0,57 

36.02 

5.02 

5.69 
58.53 




Clftv ,,..,_ 

Collier -. 


7.98 


859 




6.37 
2.27 




Dade 


3-57 
0,70 
17.70 
17.47 
2.18 
15.35 




DeScjto 


225 




21.44 

18,71 


7,66 
6,20 
13.37 


32.00 
45.12 
56.44 
25.80 
41.02 

3!5lV 
84.83 




Duval _ , 


2 183 










829 




0.81 
24.63 


11.47 
17.50 
18.60 




tjad?iden._... . 




232 


Glades 


9. 85 


9.11 

0.30 

28.67 

13,38 




Clalf 












6.00 
6.65 
3.50 
28.86 
21.05 
28.58 
29.14 






5^20 

29.02 






Hendry 




167 










24.56 
0.S3 

17.38 
6.67 

22.20 

33.12 
6.13 
5,87 
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892 


Holme.^ ^ 


16.13 




iQdian River 






15.80 

11.88 
1.64 


7.32 

4.53 

17.83 

10.32 


65.73 
21.02 

ios^io' 

21.62 
33.40 
65.16 

3.70 

8. '20 
35.22 
25.12 
33.02 
104.85 
13.20 
15.50 
23.14 
35.25 

3.97 

51.25 

48.90 

14.23 

152.06 

8.38 
38.77 
44.85 
35.00 
39.43 
42.82 
79.23 
18.92 
60.5Q 




JeflfersoQ. ^ ,,.__ 


54 


Uke _._ 


357 


Lee 




LeuD 




11.28 

22.76 

44.80 

6.21 




847 












1.34 

13.56 








16.40 




Manat^ 














Martin . __. 


11.16 








NaMMau 










OkairxiHa 


8.13 






140 


Okeechobee 


7.88 
13.28 

24^50 
2.76 








2.24 

3.60 

22.30 

31.13 

i8'27" 


7.32 

11.61 

13^58" 








Piilm Beach _ . 




Pa»ro . . . 




Pinellas ^ . _ 

Polk.- 




Putnam 








10.80 
11.43 

12.30 




554 


St. Liwie 


2i!69 


169 


Santa Rosa 






^ara^ta 






Sc^mjno]^ 


6.41 

1.31 

12.97 

16.00 

li^ea 








Sumter 

Siivtanneei 




10.03 


34 


Tavlor 


21.74 
0.31 
6.44 
9.75 
17.86 
14.59 












Volusia 




89.37 
31.19 
29.17 


144 


WakuJla 


17.11 




Walton 


6.30 
7.16 




Washington. 












Totals 


4,801.93 


400.26 


559.43 


358.77 


2,021.60 


299,374 


11,127 
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Rock embankment Con«tfuctlon Throosh the Eversladea. Road No. 28, Broward County. 



MAINTENANCE 

Maintenance of the state highway system may be defined as that service which conserves the orig- 
inal road and bridgre investmetit and at the same time adds to the safety, comfort and eeoiiomy of opera- 
tion for the travelinff public. It is our intention to endeavor to explain in this section of the Biennial 
Keport what the State Road Department feels that maintenance is, and what should be done towards the 
inainteiiaiice of the roads and bridges under its jurisdietiou, which roads are only a part of the present 
system of desiguated state roads. 

Maintenance and Its Obuqations 

Maintenance is the preservation of roads and bridges and starts when con.structioti ends. With 
reference to hiiirhway work, it is the contractor's obligation for thirty days; after that period it is the 
State's. This has referetree to contract construction by the State, either with State and/or Federal funds. 
Where the State eonstruets with its own forces, maintenance begins immediately. This obligation on the 
part of the contractor or State is an effort immediately to preserve the funds provided for by State or 
Federal taxation, and continues aa time goes on. Time and increased traffic will develop weaknesses in 
the best of construction, and neglect of maintenance will cause cotnplete failure. Therefore, maintenance 
is an obligation in efficient administration of highway fimds by the State Road Department. 

In an effort to relieve the counties of their burden, the Department has taken over many miles of 
roads and thousands of feet of bridges for maintenance, and these are in addition to the roads and bridges 
constructed and being maintained by the Department. The number of miles under maintenance is shown 
in a tabulated form in this report. This effort on the part of the Department has resulted in this: The 
Department is maintaining- 7,591 miles of roads today, of which the Department with State, Federal and 
County funds has constructed or reconstructed 5,433 miles, leaving a balance of 2,158 miles constructed 
by individual counties as far back as 1915, and varying from 9-foot brick and asphalt to 18-foot con- 
Crete. This mileage, together with the mileage of earlier roads constructed by the State Road Department, 
coupled with the increased transportation, places this department in the position of trying to empha.size 
tlie problem and imjjortance of takiufr care of the adequate sections and improving the inadequate sec- 
tions of the present system of roads now under maintenance or hereafter taken over for maintenance. 

The accomiianying tables show the amount of money esi>ended for maintenance, as well as con- 
struction. This expenditure was limited to the revenue of the Department and does not signify that all 
roads are now adequate. There are sections of main roads and bridges buiit by the State and counties 
that should be improved to meet the present traffic needs, and without sufficient funds (wliiub is more than 
we have) these improvements cannot be made, and in some instances the original investment will be lost 
entirely. 

Federal Aid Maintenance: Few realize that every dollar of Federal funds expended in construct- 
ing a road or bridge is contingent upon a rigid maintenance requirement covered by a provision of the 
Federal Highway Act that provides lor satisfactory maintenance and, upon failure of the State to do so, 
the Federal Government can place a crew on the road and perform the necessary work, deducting the 
cost from the allocation of Federal funds to the State, and withholding any further funcis until satisfac- 
tory provision bas been made by the State for future maintenance. This is something that has never hap- 
pened as yet in this state. 
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Operating under a eeiitralizecl control of maintenance, all sections of the state receive the benefit 
of the most modern and best methods developed. Tfiis centralization of operations iueludes the centrali- 
zation at the headquarters office of the cost accounting so that uniform and accurate records are main- 
tained as to the various types of surfaces of roads and bridges, and the individual pieces of equipment 
as well. This ha.s enabled the Department conscientiously and accurately to prepare budgets in accord- 
ance with the law for the maintenance of roads and bridges in keeping with the necessity and conditions 
of the .sections of roads and bridges maintained. Experience has proven that the lower the tyjie of road, 
the higher the cost of maintenance. However, there is a limit to the amount of money to invest, and the 
type and cost of the road should be based entirely upon traffic demands. 

It is felt by the Department that in line with its first duty to preserve the investment of the pub- 
lic, maintenance funds as budgeted should be the first moneys e.itperided, and these funds should be held 
for that purpose before new con.st ruction is started. 

Maintenance work is carried on at present partly with convicts and partly with free labor. Con- 
vict labor on maintenance is only economical in sueh localities where there is sufficient concentrated mile- 
age out of one central point that the fixed cost of the crew can be distributed over a large mileage and 
therefore reduce the cosit per mile. There is a saving in working convicts on maintenance where there is 
a concentrated mileage, and the class of work is superior to free labor. The Department now has cojivict 
crews on maintenance at the following locations; Zephyrhills, Indiantown, Ba.st Palatka, Jlariaiina, 
Oeala, Crestview, Lake City, Gainesville, Callahan, De Funiak Springs. Oviedo, Floral City, Perry, Pana- 
ma City. Tallahas,see, Cocoa, Uronson, Bartow, Arcadia, DeLand, Peiisacola, St. Augustine, Tavares, 
Fort Lauderdale and Fort Pierce. 

To combat erosion ou the long hydraulic fill across Apalaehicola Bay, the maintenance department 
has developed a cheap type of sea-wall which has already proven its worth in several moderate storm.s. 
The wall consists merely of a row of thin sheet piling, capped by three pieces o)' 2-inch x 6-incb timber 
and supported at 8- foot intervals by guy wires attached to "dead-men" in the fill. This method repre- 
sents a great savinfj over the conventional method of driving support piles and providing "wales" to 
hold the sheathing. 

One of the outstanding features of maintenance was the addition of asphalt mixing plants to the 
equiimient assigned to the various maintenance units. These are being used for the eoiistntction of wid- 
ening strips on pavements, asphalt turnouts to property lines for driveways and rural mail carrier and 
school bus zones. 

New standards were employed in the jilacing of roadway signs and route markers, together with 
the adoption of a standard two-name sign to be used at alt intereseetions. 



Center Line 

The Dejiartment has for the past several .veai-s addeii to the safety of the traveling public by cen- 
ter line marking of its highways, together with reflectorized signs and refleetorized traffic markers. The 
Department considers that money spent along this line is justified as it adds to the .safety of our highways 
and materially lessens traffic accidents. The same is true of the flattening of road Iwd slopes, both front and 
back, and roadside improvement to increase sight distance on horizontal curves. The Department has cen- 
tcr-linetl and kee|>s renewed approximately 5000 miles of its highways, representing about 'MIQQ miles of ac- 
tual eejiter line applied, as we use the broken line method in place of the continuous line. The center line 
unit is composed of men trainetJ in this type of work and is operated under the direction of the state 
iiiaintenance office. There are other improvements that could be made provided funds permitted, such 
as the no-pa«.sing ^one marking which has been adopted by many of the states. 
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Bridge Maintenance 

For the past four years, the maintenance department has been operating two speeializeil mechan- 
ical bridge repair units and two electrical repair units. Each of the mechanieai units consists uf a spe- 
rial truck unit with a 300-amp. arc welder, 105 eu.-ft. air enmpressor. lathe, drill press, air drills, cutting 
and welding torches, small tools, etc. The two units also carry hydraulic jacking e«juipnient of 20, TO 
iiiid 50 tons, equaling a lifting capacity of 300 tons. These units are eipiipped with tools and equipment 
as (roo<l if not better than the average small machine shop in the state. The units are used in all parts 
of the state making emerp:eney repairs to our struct ures that are not within the scope of our maintenance 
repair shops to handle. It might be pointed out that bridge machinery of various designs requires men 
of sjieeial training to maintaiti it. The electrical units are equipped an^l maintained by competent elec- 
tricians familiar with the electrical installation of our numerous electrically operatetl bridges through- 
out the state. 

Perhaps one of the most far-sighted operations carried on by the maintenance department during 
the years 19;i!f and 194(1 has been the replacement of small timber bridges by a concrete slab tyjie bridge 
developed by the Departtnent which eliminates the use of steel I-beams, Several of these bridges have 
been constructed and it is anticipated the maintenance costs will be at least 60 per cent lower than 
maintenance on timber bridges. 

Equipment SIaintenancb 

The Department has established fifteen equipment repair .shops located at the following ]daees: 
Tampa, Arcadia, Fort Myers, Gainesville, Lake City, Baldwin, Tallahassee, Panama City, DeFuniak 
Springs, Fort Lauderdale, Fort Pierce, DeLand, St. Augustine, t'ocoa and Leesburg, Shoiws are located 
to as.sure minimum loss of time in making repairs to the Department's e<jui[)ment and the servicing of 
the same. All shoi>s are under the su]>ervislo!i of experienced mechanics and are e<juipped with tools iiec- 
cssary for the repair of the equipment now in service. All repair equipment is owned by the Department 
and our records .show that practically all repairs to Cfpiipment were iiert'urraed in its own shops. At- 
tention is called to the fact that the Department operates approsimately MOO units of automotive equiji- 
iiient consLsting of passenger cars, one and a half ton trucks, pick-up trucks, distributors, transport 
trucks, etc., and, in addition, 300 units of heavy equipment eonsisting of a 10-inch hydraulic dredge, drag- 
lines, tractors, mi-^cers, road patrols, stationary engines, etc. The shops also service and repair such 
equipment as road drags, harrows, graders, plows, etc. The Department has discontitined the practice 
<if attempting completely to rebuild its equipment, as experience in the past has proven that it is more 
economical to replace with new equipment any piece that has reached its economic life. 

W ABE HOUSES 

At the location.'; mentioned in the foregoing paragraph, the Department has warehouses which are 
stocked with small tools and materials of various kinds most commonly ased by the maintenance forces. 
These warehouses eliniioatc the necessity of making many small purchases, and have etTected a substan- 
tial saving to the Department, eliminating the Io.ss in time in supplying the needs of the working forces. 

Sign Shop 

For the past .several years, the Department has operated a eentralizetl sign shop for the fabricat- 
ing, painting and repair of all the signs used on the state highwa,vs. The sign shop is niarnied by com- 
petent sign painters, and it has been found more economical to manufacture our own signs than to ]njr- 
diase them ready made. It might be well to mention that all minor sign painting and repair is handled 
by sign crews imder the jurisdiction of our various niaintenanee engineers. 
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STATE ROAD DXFARTMINT OF FLORIDA 
Genera) Accountlntf Division 

STATEMENT OF MAINTENANCE COST BY COrNTIKS AND HIGHWAY StrRFACE TYPE GH0UP8 FOR YEAR 1939 

FIRST DIVISION 





T¥PE OF 
CONSTRUCTION 


Hi ghwi^ Surface 
T^pe Gruup Ko. 


LENGTH 


Enjitveer^ni 

«Eid 
SuperviiLnn 


SUXFACe BASE AND 
SU^CBADE 


ROADSIDE 

AND 
DK A IN AGE 


HIGHT-OF- 
WA!f 


STRUCTUBES— LENGTH 


STOIM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19)9 


COST BY 


COUNTV 


Rsad 
Mile! 


«,id,e 
Feel 




J 




10t>.Ft. 
ui Mute 


Miicel- 
lanreut 


COUNTIES 




Fedefal 


Siare 


Rdu title 


Feriu^ic 


10-Fi. 
ud Leii 


OretlO-Ft » 
Le» fhu 100 


1919 






1 
i 
» 

7 




1.11 
,41 




f 31.35 


I 3.7) 




( 11>.» 


1 138 .60 












I 


19.16 


1 4)1.71 
























I14.0C 


14 .U 

s.ei 














Jl.O) 
13,67 






4.96 
1.01 


71.17 
31.34 































































l.Sl 


4,168.40 


i 7J.05 


t J. 7) 




f IIB.M 


t 13B.M 






1 75.71 






« 


16.17 


i ))5.91 






























1 
3 
5 
b 
? 
B 


11. !J 

11.14 




1 1,414.» 
346.34 
4)a.ll 


t «,134.30 


( TB.M 


$ 938 .«7 

1.636.81 

114.59 


1 1,M7.09 
J63.40 
161.87 


f 


4)1 .SO 


1 94.04 


f 


1 


l.OO 


t 


91.9) 


f 


164. )4 
111.04 
164.69 


111,117.77 

1,1M.39 

3,701.13 

1.0} 

59«,40 

3,149.13 




CHARLOTTE 


S. fl. J^. M. ... 














l,711.)e 


















Cancrrrr Bridjci. 




u.na 
w.ra 

),I»7.9II 


""""■""' 




1.0) 

47). 69 

J. 81 












U,14 
)1).«1 












1.97 

l.«J.M 






J1.60 
119.16 






liathci Sridj^ci 
















111.91 






























Stib'Toilli 







79. » 


],U4.9D 


t i,eDI.» 


t 1,947. M 
$ B,9)0.H 


t n.» 


1 1,140.07 


% 1,09). )6 


t 


4)1.90 


* 1,715.44 


t 480.36 


i 


114.91 


t 


91.9) 


t 


1,003.0) 


ni.)15.S9 






COUNTY 
TOTAU ^.. 






BI.S7 


10, 0)3 -W 


1 1,«S1.61 


1 71. H 


( 1, 951.61 


t 1.1)1.96 


I 


4)1.90 


1 1.713.44 


t 31C.ia 


1 


184.91 


) 


91.9) 


I 


1,019.30 


J 


111 881.11 














Surface Tietrdl.. 
MiscclliiKoui... 
Concrete Kridjci. 
Timber l^idfei.. 


t 
I 
S 
A 
» 




.01 
1.07 
]1,U 




( .09 

71.31 
■9.10 






t .43 
1)7.16 
t)».99 


t- 




t 


t 


»- 


1 





1 


.04 
13.41 
19.]) 


1 .11 
))).90 
946.31 








)1.91 
)1.14 




94.49 
».0t 






7. to 
Il.U 








».M 












747.1* 
llt.OO 














1 


11. i» 












tl4,lB 


■9.07 






).31 


150 .0) 




























1 


U.ii 


im.H \ « 171.39 


S 17.10 


t 


t 141.31 


i 794.60 


f 


11. at) 


f 114.18 


t 89.07 


1. 




f 


30.10 


S 


41.10 


S 1,335.11 
















Cetuenr Ce>ncreic- 




I 

1 

# 

a 


4 J .91 

is.a 




t 

2,1]1.7> 
917.13 






t ISJ.OI 
4,3B4.0) 
1,7)9. 78 












1 


101.07 

1 ,091.68 

UJ,71 


f 


14.9) 
560.10 
297.80 


1 379. 0) 
1!, 4)1 01 
7,947.19 

t7.it 

4,143.11 






1,179.91 
4,404.0) 


9.997 .3« 


1,}9».W 
197.1) 


1)1.1) 

41,01 


6.00 




461.16 
19). » 






Mpfcellancoui 




90.110 








Concfeie Kliiffit. 








37.11 

1.931.14 










l,Blt.M 


A49.0B 










D.IO 


1,418.31 






111.11 


































W,«4 


1,919.40 




1 9,997.39 


t 6,300.84 


1 i,e93.94 


f 


109.34 


S 1,434.38 


f 1,913.96 


1 


6)4.71 


t 


1,4)0.47 


« 


•99.01 


»54,006.M 


















COUNTY 
TOTALS... 






76.07 








* 1,461.54 


S 


147.96 


t 1,338.66 




6)4.71 


I 


1,460.17 


1 


947.16 


















Suffice Trcited. . 
Concrere Bridget. 


1 

t 




5.51 




f 171.14 

3.JU 


( 14.37 


( 1 1 418.31 


1 311. M 


t 


f 

11.00 


1 .-jt 


( 


i 


51.4) 

.80 


f 1.01). 30 
14. 6« 






73.44 












I 14.17 




















J.Jl 

-Ci 
19.90 
IJ.O) 

3s.6a 


7).44 1 f 174.10 






t )11.60 












f 


39.11 


t 1,039 .90 
































Ccnenc Concrete. 






I 

)7).90 


t- - 


* 

),))5.14 
11.91 
130.94 


f 'l 


91.14 
140. )0 
115.61 


1 


$ .. Il 


7-10 
19. IB 
11.10 


».. 


'"iiyii 


*. 




S . 








It 0.97 
S41 4] 
116.49 
91.91 


1,117.)) 
17.83 
«).79 








346.99 
72.30 

3M.04 
11.00 
40.00 
97.30 


6,406.77 
l.iiOl.lI 
1,034.61 
113.07 
1,033.95 
), 048,5} 


























3,73«.«1 


S.7) 
76.18 




19 09 






CoDcrere firidrei. 
Steel Bridtn 




l.OH.M 
HI. 30 


















913.01 
















. 




1).44 


9.41 




































Sub-Tactli 




BS.M 


4.709.14 S I,r33.» 


i 7.193.30 


S 1 i ).717.» 


I I, 111. 19 


1 


356.77 


I 1,116.97 I ( 1,239.31 | f 


118.16 1 S 


60.1) 


t 


941.63 


JM,463.94 




















COUNTY 
TOTAUS... 




59. IS 


1 
4.7B0 ]8 ' I 2.S19.3^ 


J 7.747.17 


J 


S 4,14S.37 


J l.ni.i) 


1 


))6.77 


i 1,137.97 ' S 1,1)9.11 ' S 


1 
118. 8A ' I 


i 


],nrl.fia 


S 


111. 30) .90 





T;pc Gruup No. 


!. J K 


ii '[ II 


HngiiirEnrtg 


SUtFACE HAIE AND 1 

SUB.GHADE 1 KOADSIDE 


RICHT-OF- 
WAY 


S T « U C. T 1 ■ » 1 


-LENGTH 




Sl^NtlfllFi 


H.r^7 llTf 
SURFACE 

TYI'E 
GkOLIPl 

1939 


COST BY 


COUI^TT TYPE OF 






ANP 






STORM 
DAMA^iE 


COUNTIES 


1 


FrJcnl 


Sri re 


Unid 


Bridge 
fett 


Siir:rvi>ioa 


Kimuar 


Ptnndic 


DRAIN.^CE 


10. Ft. 


OveTlO-Fl-i 
LrkifhaalOa 


lOO'Fl. 
or Mort 


19)9 




SurriccTr«Ted._ 


I 
£ 




l.<4 




I 31. U 


I lO.U 


% 


I 47.18 


f 11.10 






t. 




t 


% 8.79 


8 i;4.oi 






110.40 
























































1, 41 


110.40 


S 11. W 






* 47.18 


I 11.10 


t 


1 


1.— 


1 


8 


8 8.79 


8 204.0) 
























1 
1 

4 

« 
7 


».« 
10,94 
5.1) 




( 

1.H0.13 
B7.M 
lll.W 


1 

1,114.64 
41.11 
174. U 


J..... 


f 

2,917.81 
166.16 
131.75 


1.. 

2,111 ,11 
84.19 
111 .98 


f 

111.61 
J. SO 


1 


» 


1 

14.91 


*..- 

19. » 
195.11 
56.19 


8 

178.05 
10.01 
21.61 


8 -. 

9,910.63 
677.11 
681.16 


































7.00 






CnncffEt BrJdjEi 




1,4(0.00 

lOO.OO 

1,009.40 


















16.47 
31.01 














400.01 
114.70 






15.18 
U,19 


4*9.67 
166.15 




















118.11 








































M.W 


2,61«.4a 


f 1,911.21 


$ 1,400.S1 


1 


S J.lll.ll 


* 1.171.70 


I 11511 


t lli.51 


1 514.71 


8 61.95 


8 130.67 


8 466.03 


811,997.11 


















COUWTT 






U.74 


1.71S.W 


1 1.S57.07 


I 1,481.11 




1 3,111.11 


$ 1,604,00 






« 514.72 


1 61.91 


8 130.67 


J 474 . 14 




811,201.14 
















S- tl H M 


1 

8 




.7) 




I 1.(14 


1 11.16 


*. 


t 


1 10.10 


*-- I« 


J 


1 


1 


8 .74 


J 36.11 






11.00 
















































.71 


12.00 


1 104 


I 11.16 


f 




f lO.lO 


8 


I , . . , 


1..,. 


1 ,, 


I. 


8 .74 


t 16.44 
























1 
1 

4 
I 

■ 


41.41 
9.1) 
I.U 

11. >7 




1 1.013.01 
ISO. 01 


$ 1,218,96 
«71,10 


f 11.617 .OS 


} 1,191,74 
929.11 


1 1,777.01 
400.41 












8 1»,11 
111.71 


811,100.61 
1,611.99 
























HENDRY 


Gridtii 




















(loiHrctE ilrijfirt. 






617.01 

7,B1 

114.60 


3,611.17 




47.40 


54. IJ 


17.10 










710.19 
1.60 
16,40 


4,611.49 
' 109.41 
1,018.17 






471 .K 
I.7U.10 




100.01 
146,67 












3D. JO 


















































M.97 


l.lOi.ija 


i 3.111.60 


% 1,776. 11 


f 11.617.01 


S 1,171,61 


1 1,111.81 


f 17.10 


1 946.70 




1. .. 


t 


8 719. W 


819,763.7! 






















COUNTT 






66.70 


1.140.90 


» 1.114.64 


t 1,719.69 


$ 11,617.01 


$ 1,171.61 


S 1,111.11 


* 17.10 


t 946.70 


1 


( 


8 


8 759.63 


8 
















1 




6.tl 


111^91 


f 111.11 


$ 149.78 


t 


S 118.97 


1 96.14 


( 


J 


J 


8..,. 


8 


8 31.11 1 8 1,014.51 










































Stib-Toiat* 






e.ai 


111.91 


i lii.u 


I 149.V8 


1, ...... 


S 119,97 


8 96,14 


t 


8 


i 


f 


8 


8 21-11 $ 1,014.31 


















SnrfHTt Tri-jhi^d 




2 

4 

i 


I0.4O 

n.n 




I 1,014.0! 
14.41 


1 1.119.89 

115.fN 


1 1,091.84 


t 1,986.91 


t l,IM.71 


* 111.19 




1 


» 177.81 


1 






HERNANDO if^TuJtJ 






1.76 
19.81 


110.17 
1,414.97 

174,92 
1,621.62 














KM .12 


97,91 


18.J1 














CoRcretc Brijfci. 




S16.0I1 


61.01 
161.19 






18.10 
1,411.14 


71.71 
970.14 






















71.15 






























StfbTorMis 






71.62 


9m. 00 


S 1,411-41 


1 1,701.69 i 1.091.84 


I 1,787 17 


t 1. 114. 71 


1 149.97 


S 1,111,94 


8 1,041.01 


1 177.81 


1 75.15 


8 199.51 


811,571.10 












1 1,111.47 








rOlSNTY 






79.43 


1.111.91 


t l.iU.li 


J I.W1.84 


S 3,176.14 


t 1,410,17 


1 149.97 


S 1,113.94 


t 1.043.01 


t 177.11 


* 71.81 


i 111.01 


$ 






















i 

7 


«7,7) 
J.T9 




14,141.17 
311. » 




S 1,711.07 
674.21 


f I.4a6.91 
93.71 


1 17.19 


i i.w 


S 4.00 


1 ui.n 


1 11.45 
11.35 


1 711.71 
77,46 


840,111.91 

1,279.81 

63.00 

611.41 






SritI Brpdio... 
Timhti BridfEs 


:::;;;;.' 




101. 10 








61.00 
1.911.10 








61.00 

111.94 










176.41 












416.01 






46.91 




HrnHLANDS 




























91.11 


2.(76.10 


I 4,611.21 


I 4,490.66 


»H,467.19 


I 1,387.10 


f }. 181.66 


8 17.19 


S 417.11 


f 191.91 


8 121.17 


I 50.71 


8 940.16 


141,161.17 
















COUHTV 






91. » 


2,B76.I0 


t 4.61i.lJ 


$ J,49f>.6ft 


131,467.19 


S 1,J117.10 


1 3.111.66 


J 17,19 


I 417,11 


$ 191.94 


i 111.17 


S 10.71 


1 840.16 


1 
















titnicnt CoBfFicrc- 
iurttit TrciEcd 

GndcJ 

ConcrcCE Sridgef- 


1 

6 


!I" 


J7.14 
l.K 




J 1.71!. 76 
ill.l! 


S 716.10 
70.94 


».. 


$ 1,944.77 
1,111.01 


8 1,661.01 
781.14 


8 292.80 
ll.OO 






8 121.69 
21.11 


8 


8 61 ) . 19 

78,71 


$11,401.11 
2,781.71 
































1.669.00 


tl-eo 


11.80 










43.16 


7.16 






4.91 


67,55 
































M.87 


2,6«9.0O 


f 1.171.1! 


i 81 I. M 


t... 


$ 7,116.81 


J 4,643.15 


f 124.10 


1 41.16 


8 7.16 


8 249.01 




I 697,11 


816,277.18 




















CcmEni ConcrcK. 




1 
I 
s 
« 

7 

a 


,91 
11.21 
71.61 





t 11.97 
1,561.74 
701.17 
12.49 
71. » 
».>■ 


$ ... 


t ,„ 


t 17.15 
1,070.42 
1.137,60 


i 109.81 
1.011,69 
1,104.07 


1 


f 


f 1.76 


t - 


1 

11. )7 


t 1.13 
510.60 
183.49 
6,10 
30.03 
11.16 


1 171.16 

8,516 15 

1,711.71 

114.17 

641.31 

1,316.36 






1 , 118.11 
1,270.67 




126,14 
76,74 


11.33 
11.10 
112.42 
114.60 






M.iicclJdncfi'idf. . . 






103.60 

1.68 

171.49 

1,016.13 








1,94 J .00 

241.00 

1,714.00 


























i.so 


)9.11 












M.t9 
































Sub'Tarab 






107.75 


4.9J1.H] 


f 1,217.11 


t 1,121.18 


t.. 


S 4.121.43 


£ 4,461,61 


1 ?ri7.6H 


i 111 .11 


V 1,110.16 


8 1,10 1 i 54.89 


8 611.01 


816.686,99 


















COUNTY 
TOTALS 




1««.« 


7>0l.0O 1 S 4.109.00 ' i l,frl\.61 


t 


fl 1,411. 15 


I 9,109.46 t 117.71 


I Mils 


% 1.131.03 


8 151.11 ' 8 54.19 


8 1,519,16 


1 


813.964.17 



tmm. 



mmm 



mmm 



STATE ROAD DEFARTMKNT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMENT OF MAINTKNAXCE COST RY CCH NTIKS AKD llKiUWAV SI IIIWCE TYPE (JROl'PH FOR YKAR 1930 

FIRST DIVISION — Continued 





TV PR OF 
CONSTkUdTlON 


HilTiwi* Siirfite 
Tyre (iixup Ho. 


L ENGTH 


iml 


JLTHFACB BAJE AND 


RO.AnSIPE 

AND 


RIG HT-OF- 


STRUCTURES— LEHCTH 


STOKM 
DAMAGE 




CCKT Rir 

SURFACE 


COST BY 


COU>ETY 


KoiJ 
Ml In 


Ftct 




lO-Fr 


CTvetlo-Ft. ft 
l.«fl( Ehan 100 


100.Ft, 
or More 


Miiccl- 


SUNDRIES TYPE 
OR OOPS 
1919 


COUMTIES 




FcJctiJ . SEir; 


ll.>uihi<[ I'crlnij.. 


DKAINAGE WAY 


1919 




1 
MiurllKocaiK, , . 1 $ 
Timber Bridjtfi..| r 




1-M 




* 


t 


' 


S 61.17 




t 


i 11,71 I. 


I J Bl,99 






*1.0fl' 










IIB.IJ 







151,11 


































1.S4 




i 


J 


% . It - 










i... 


1 


1 141.14 
































1 
) 

7 


11 .01 
6). IS 




» 675. J6 

l.»l.a4 

47 .9« 


t I.IJO.TS 






$ 111. BO 
141.31 


(.,. 


) 


$ 14. M 
101. ID 
51.61 


S 


% 161, OB 
411,14 
104,79 
100.04 
92.04 


a ),B54.90 
9,411.71 
I.9B1,IB 
1,(47.00 
1,111.4) 






MiiccUatictHii 

CorKKte Sridjtn. . ...... 

Si«l flrjiffei,,^.;.' 






l.De.ol 


1,417.66 


1.00 




B4t,65 






4,901. 4rt 
^Jl 10 










( 








In] .21 


1,051.64 










1,>30,W 1 197.77 


.... 








l.« 


1.M1.7B , 70,70 


110.56 






















Sub'TuiAlk. \ 




T7.10 


7,781.10 1 ( l,44a.» 


f ],44i.]a 


1 


1 !.M0,9e 


{ 1,401.14 


S 157.19 


$ 1 ,B49,0O 


S 1,901 .11 


% 171. IB 


$ 146,65 S 1.(109.49 


111.115,41 
J 












% 1,009 49 






COVHXX ! 

TOTALS.. ' 




■M.7« 


1 
7. Bid. JO ' S 1,446,H 


% I.Ml.W 


( 


( i.uo.ge 


( 1,401.19 


$ 1U.4S 


1 1,649.00 


1 1 ,-901 .11 


% 111.71 


{ 646,65 


ail. 316. M 


Mlu^lUnrrtu^ . . J 




7.M 


911. lU 


% Jil.87 ^ ( 711.91 Is 


1 Jliei 


t 167, le 


1 li 




> 


I 


» i I 96.60 


1 1,772.57 




































Sub-Tw*!*,...' 




7.M 


90.io 1 t Ml .(7 j S 711.91 1 ( 


t Dl.u 


I 567.16 


I 


t. 


1... 


i 


* 


$ 96.60 


a 1,771,17 
















1 




( 1M.W i )*6.11 

1.199.«4 l,510.c^ 

191,71 117.69 






I 160. 11 

1,9)0,41 

flB4.JI7 


I H.T6 

407 .Oi 
99.65 


1 


J. 


i 


f 1,40 

171. 1« 

1.91 


a 10), )6 
117.14 
100.91 


» 1.619)7 

I0,1C17,01 

l,ft07.11 

IB.77 

661.55 

661,90 






Surface Treated I ELK-16 






1. 211.99 
109,11 


l.OB 





41.40 














11.77 

in.ai 
«i.ai 






^ 


Sictl Bndjjn... 

Timhfr Jlrjditi. . 1 




tta ia 












1.71 
1,074.11 






2S.)a 

81.44 




^ 




l.Oi 






1. 01 






3, in 
























Syl.-Tc.r«li..,.j 






\ i.lit.Ck 




t 1, 111. 11 


1 4,677.71 


% 5».49 


( I, [177 .94 


i 91.99 


t 41.40 


1 16). 01 $ B11.44 


ai5,DI9.91 


















eouNTv 1 

TOT * 1.5. . 1 


nun , s, 54e.il 1 I i.oo.u 


J 4.7M.99 


* 


J l,««.ll 


1 1,045,17 


S 511.49 


» 1,077 94 


J 91.99 


% 41.40 


t 161,01 


a 910.04 


a,. 


Jif ,791.49 


il'ctnrnr ( onuh^ti^ ] 1 IC\.t\2 




( 7Ji.>i 
ai6.91 


1 116.14 
117.16 


*. 


% 1,710.10 1 1 7B1.6B 
1.940, H 711.00 


i 11.01 
11.1) 


t 


% 


S 61, » 
11,71 


i 1 J 108.11 


( 5,417,17 










105-11 






CoftCtclc Uniljici ft 


. . 




















































10. -n 


)J7.00 


f 1.611.U 


) 471.40 


1 


( 6,660,66 


I i.iw.6a 


S 71,14 


I 


* -- 


1 66.09 


» 


a 111.17 


tl0.61).Bl 














>■ 


SuriTiCff Treared ^ 




1 
1 

b 
7 

a 


nU64 
1.41 




16.61 

1.49 

117.70 


% S.46).9) 


t 9.1] 


1 9.TJ4.71 
».90 


ti, 471.71 
BO.l) 


1 S07.9) 


J 


% 10.10 


1 &)l.17 


» 177.44 


1 611.16 
4.11 


116,195,63 
116.37 
16,99 




PASCO 










Concrrr? Bridjici. i 


741.(» 
IM.OD 
114.00 






J. 00 
111.6! 
11.40 


614.51 




.. .... .. 




















)l.ao 


1,0^.70 
11.40 






Tinbcr Brid||}». .| 










































Sob'T'ordE.-.. 






I40.M 


1.1)1.00 


i 1.7H.71 


$ fi.49l.47 


f 9.11 


1 9.714.61 


1 1,551.(1 


S 107,91 


i 110,05 


t 66B.I1 


t 6)1.17 


1 177.44 


a 671,11 )17. 111,09 






COUNTY 
TOTALS... 






1«0.4« 


1.509.00 


* i.) 10.97 


t ».»4.»7 


$ 9.11 \ tl6, 191.11 


t 4,0ia,16 


I S>1.17 


I ISO. 05 


% Bna.i] 


1 717.16 


t 177.44 


1 aB4,aB 1 — 


a3«, 117,91 




^urlACp TrctfcJ. . 
Concrclc Biidj(e>- 


2 
! 
6 




l.M 

i.oa 










i 


1 -.- 


1 --.-. 


t 


1.. 


1 57,64 
7.6) 


a 707.11 
111.01 
















7.011 






100 .t>1 
























5Dl>-Ton]E 







l.« 


200. on 


J 11). IS 


f 11 .n 


1 -- 


% )76.I6 


« 19.41 


* 


I... 


1... 


1 


t 


( 45,29 


$ 116.10 






' 


1 
5 
» 
J 

a 


s.n 

41. HI 




t 1. 444.11 

l.»J.W 

I!1.6I 

7W.17 

9)7.» 


t S7.10 

i.in.17 


Ut.ell.oi 


t 74.41 
J,B1J.4» 


% 100.05 
1,117, OS 


i IIB.W 
761.17 


t N6.0B 


, 


% 


% 


I 116. 1« 

I,111.B1 
11.41 
106.6B 
161.16 


aiO,SlM7 
11,799.76 

tii.ia 

!,41),79 
5,497.57 




PI WELLES 


MiKtJIancuiii ,. 
Cancrrtr RfidftA. 




' vi' "o' 

Dt.l'O 
104. 00 




ai.7o 

11.00 


111.30 




M.IO 

J,B06.7tl 

16,71 


51*. 11 

6)1,99 

4,1)B.01 








. 




Ttmlwr HriAgt*. . 




7.3: 
















Sab-Tolili 






46.96 


e.4^1.00 


i S.7JB.)J 


f 1.196. 67 


ill, 611. o( t S 9.916.89 


i t, 117. 11 


1 1,096.16 


1 4,011.19 


i 1,116.11 


1 94.70 


t 111. 10 


a 1,B11.16 


»«, 196.47 






COUNTY 
TOTA1.S ... 






?f.42 . 7.[tM.0i1 S f^.B^'^.M S ].;■«. 44 


$71, ftl1.nl Sin, 101, 01 


1 J,l>i.5i 


-tiSff-?^. 


i 4.011.19 


% 1,116.51 


J 94.70 


$ 111.10 


1 
i 1.B96.H 't 


865.114,77 



Tf PE OF 

CONSTBUCnON 



Hiphhif Surface 



F^trdJ ^liK 



LENGTH 



Mild 



Fttt 



Buginttting 
Sttpervi»i(^rt 



SURFACE BASE AND 
SUB-CltAIlE 



nnACSiDe 

I AND 
IDRAINAGE 



ftlGKT-OF- 
WAY 



iTBUCTUlES— LENOtH 



20-Fj. 



Ortrlf-Fi. ft 



lOO-Fi. I MitcFl- 
or Mure Uneoui 



STOtM 
DAMAGE 



COST BY 
I SURFACE COST BY 
SUNDRIES I TYPE COUNTIES 
GROUPS IHN 

I 1919 I 



Cement CoEierecc. 
Surti^e Tre^Eed.. 

Graded--,- 

M lurelJaDtDLi- - - 
Concfete firidj^n. 



JS.9I ! 
H.71 i 

3.67 : 



I 1.970. 3D 

ri.d 

7»».61 
).71 



t 17;. 11 t- 

1S8,07 I.... 



Sub-Tnul*. 



49.)7 I I.Wl.lt 



S 2.941.49 



I !, 171.19 . I.- 



Surface Treated^. 

S, B. R. M 

{GraJed 

|MtieeManrudi i 

.Cnncrerc Bridjct, 
ITiJnE>er Rridfief. . 



SB .61 

10.1] 
lia.74 



SMb-toul*. . 



COUNTlf 

TOTAIJ., 



t l.lltT.W 



i }.iu.» I i.. 



l,17i.17 
KI2.y] 



l,nsn,19 4,MB.9S .. 
Id.Al , 

ll.dB I i. 



( i. 797. 71 
446.94 

el.si 

J.W9.61 



IIIMSS.BI 



14. sa 

1.417 .W 



I },)JS.M « 7,ail.J4 („_ 



* 1,614.19 I 
71. Sl ! 
1.60 , 
569.50 



«9.9) 
41. 09 



S 1.U9.B0 t tl3.ni 



I 1.447.71 I ( 44.9) 



107.51 I- 
). 072.60 I 
31.05 L. 



I. SO 

1.00 

t6).:14 



$ 107.17 
«1,7« 



1111.04 
10.46 

5.04 
151.59 

1.0& 



t 170.11 |t- 



i 144. 17 »H,5!7.11 



I H1,41J.74 * J.BOfl.SO I f «i.a> 



171.74 I 12.00 $ Ml .67 I. 



SB,271.]a 3l(i.lB9.11 4 ..-< ill, 781. Al J i 7,B7fl.70 , * 178.37 



I S 2Z.[ 



2.61 
616.90 



tll.0S4.7B 
911.19 

ti.go 

6,611.96 
M.4» 



«).7».61 



191.17 
10,0/1.71 

46.67 

4.41 101.51 



1 l.OM.Zl ' $14,1112.19 



Leroeni ^uncrere. 
ISiirlace Treated.. 
Cumitit Bridjtei. 



{ Suh-Tolaii.. 



{Syrljer Trearcd.. I 
M rfeeila neoua - . - 1 . 
CoHt^rere Ulidliei... 

^tct\ B^tdjitk I 

Timber Br]dj;ci.. _ 



Sub-Torali,,.. 



COUNTY 
TtlTALS...- 



.1) 
9,94 ' 



22.fl7 
446. ^« I 



10.47 I 



5.66 
6^.61 I 

21. 4e J 



« i.eai.oi 



J,T09.50 I 
JJl.BO , 
3, Ml. 10 



l,B74.W 
116.17 
267.97 



S 44.11 

1,117.61 

179.17 

l!«.7* 



1,417.40 f 1.191.16 I 1.777.IB 



8,17^.00 . $ 5,764.1] I * 1,462.96 



.17 J- 
.51 



S1B.91 f BT.Jl 



^J 174. 

511,41 1,071 

7J1.6! 1,997. 



70 I 
M ! 

09 |... 



110.44 
429.64 



:l 



2,971.11 
4«4.12 



,-' ( 1.264-06 I 5.]45.m S 510.01 



f S 1,271.116 I 1 5,*74,81 



11. H 



ll.ttfl- » 



41.077-15 

711 -1» 

1.179.61 



1«4-B1 
34. )5 
119,02 



1.10 
574-86 
11,11 



119-51 

2,821.11 

tl.M 



$ 1Zfi.74 1 2.119.11 



17.16 I ( 119. 19 

410-a> ; 1.U66.T) 



146.91 I 
HO- 10 I 

161.57 
116.12 I 



J. 951 .09 
41,911.14 
4,101.(17 
2,676.61 



141.711.17 I I 1.066,19 I t 6W-7I ^ 1,979.41 I 167,111.14 



11,466.75 141.661.11 ! 1,066-19 S 70i.ll 12,106.17;! 



Dl VISION TOTALS— fEDtRAL. 
OIVISION TtrrAI.5— STATF. 



11,11 J 71 

62,172.14 



1.199. 01 

?.94Sh.9(l 



1 6,410.69 J. -. .' S26,49li.a4 i S10.S7U-1 

71,726.91 71,141.62 61,112.19 ' 41, 602- 



'< 69A.61 
4,7flt).7ll 



J 304.14 I J 119-99 
20,621-91 59.858-96 



: 715. lo 
4,447,41 



L 66,91 , S 1,762.12 | Sll,777.8] 
4,2141.99 11,194.69 , 419,111.64 



DIVISION GRAND TOTALS- 



1,120,14' 71, 496. 19 116, ilH. 91 ' 1711,107.61 ' SW. 741-62 194.811-01 I ii6, 472. IB 1 1,479.11 I SiO. 1)0. 25 $19,971.91 ! 1,211.61 i 8 4.147.90 I 114,958.11 1. 



SECOND DIVISION 







Hij|hwa]p SufFiCc 
Type Gta\tp No, 


LENGTH 


EnjtiiKerirfK 
and 


SUltFACE BASE AND 
lyS-^KADL 


ROADSIDE 

AND 
DRi5ISAG£ 


R[CHT-OF- 

WAV 


STR UCTUKES- 


-LENGTH 


STORM 


su 




con BY 
SURFACE 


COSTRT 




TYPE OF 

rONSTRIIfTlON 


Riiad 
Mile> 






211- Ki. 
and LeiB 


©•erJO-Fi, k 
L«c tbaa IOC 


100-Fl 
iir Mort 




NDltTF.S TYPE 
GBOl!l^ 
1919 


COUNTIES 




f^ditMl 


Scire 


Bridjje Snpefv[*i,K3 
Frr4 


ft nu tine 


Periodic 


Miitel. i DAMAGE 
Iaq«nu4 


1939 








9.02 
75.15 

4,01 
Jl,«7 




i 14.1} 

41B.90 

59. Jl 

1 . 174. 12 


i loi.ji 

111.41 




i 194 , 11 

I, 16a .61 

5B1.06 


t 512.78 

l,J14.4o 

204.59 

2,101-16 


1 11-00 
IJl.OIi 


J 


1- 








1 


15.60 $ 913.49 
127.61 1,912,16 

IS- 11 W1-10 
311,91 i 11-614.40 






SurfiUcTrfiltcd.. 
S.3.II.M.. .. 

MliC<JlAi)fOkLI_.^ . 

Concrctr l&rtdj(C9. 






319,41 




54.20 




















941. W 


11,610,67 


102. 2B 








* 




1,311.97 
11.10 


































1.50 










1,50 




































Sub-Taijli 






71.11 


i,i«4.i; 


I 1,946,97 


$ 1,W1.25 


$tl,970.0B 


1 l.]«4.» 


1 4,111.45 


i 734.21 


t 1,90 


1- 


---- 


( 54.20 


$_ 


t 


511,11 


ft4<5«7,15 




AI.ACHU.\ 














Ctnttnt Ccncretc 




1 
I 
I 

*: 


I.JO 

123.56 

}.U 

10.14 




I 

1,112-11 


S 

i.ut.io 


1, 


JL 

1,636,16 


t 

6,031,11 

4,70 

114,90 


1 


J... - 


t- 


" "4I00' 


f 

16.71 


*-«:« 


*. 


isi^ii 


t 






971 ,» 


14,066.01 

4,70 

1,040.19 






S.d.B.W 














iii.Bo" 

IJI.50 
6».1I 


105,11 


615.4B 




21,13 


. . 




J,T0 






11.17 
























St«E Brid|t»... '. 
















6).!6 

60-00 


26,19 
261,11 








9a.ii 

376.01 








It -11 
















17.91 






























Sub-Toiilt 




159.06 


i.iai.M 


1 1,650.16 


$ 5,501.31 ?--- 


t 2,679.29 


I 6,170.11 


S 971.56 J 125.36 | t 


194.40 


i 26^71 


t «a.n 


1 


411, 40 


115.177.27 






COCNTY 






210.21 


2.565.B1 


5 3.197.11 ' 1 4.118-11 ' fll, 970-08 


S 6,J7l-ftl 


110,404.24 


S 5,705-14 


S 116-16 1 5 


199-4C1 


1 in.9i 1 S 400 4)0 


s 


977.91 


1 


119.914,11 



MB 



H 



e^ 



STATEMKXT OF MAINTHX 



STATE ROAD DEPARTMENT OP FLORIDA 
General Accounting Division 

ANCi-; COHT BY COIXTIKS AM) IIHMIWAV SfRFACK TVPK (iUOITS FOR VKAK 1U:JU 

SECOND DIVISION — Continued 



conMV 


TVPK or 

(.ON.STRl'CTrON 


Tjpe Griiwp No. 


L EN CTH 




SURFACE BASE AND 
SIIS.CRADE 


ROACeiDE 




STR UCTUR ES— LENOTH 


STORM 
DAMAGE 




i 11..T LiV 
si 'h 1 4.' 1' 


1 l>iT flV 


. 


Riud 
Miles 


BridK, 
Krti 




AND 1 RKiHT-OF- 




OvtrlO-l"!. Jk 
Le»* ihjD 100 


lOO-Fi 
or Marc 


MiKtI- 
lincnui 


SUNDkll-'i TYIT COUNTIES 




tticil 


Srjr; 


Routine 


Pcriodk 


DKAINAt^i:, WAY 


10-Pt. 
ind l,cit 


(iROllE^ 1919 
1919 




CsmenE Coiwrcri:. 


I 




K.M) 




i 746.lt 


i 288.11 




1 


J.-..; 


I 


♦ 


8 


8 121.71 1 8 1,118,9! 




SJ7.10 


















5uh-Tul»l> 






25. » 


H7,50 


1 746. Id 


i 169.81 


J. 


S 1,9)9.79 


t 141.)) 


S _ 


* - 


f - -- 


' 


t 


8 111.71 1 8 1,119,81 


BAKLR 


ti.iJtJ 




4 
6 


10.78 




I 24. J7 


I 170.20 


t 


J 45, H 


1 




f 






S 12,60 


t 211-18 






i-<nnc(Fr? Hritlftck. 




19B.14 


















Sut-TottU 






10.78 


199.44 


J 24.97 


S 170.20 


» !.- 


S 4), 18 


i 


»- 


* - 


t 


f It 11-M 


8 ISl.lJ 






iioi'>;tv 

T(.)TAIJ 






^fr.<ifl 


BJH4 


S 771. n 


» 419.01 


S ' I 1,918.79 


» 188.71 J 


8 . . 


8 .. . 


8 - 






. 8 1,611.98 












■ • •"■",• 




Sui^kcTrtjicJ.. 


2 
6 




6.09 




S 17.62 


f 49.80 




8 120,96 8 10.10 


1 


1 14.11 






S 4), 11 8 Ml, IB 






W.SO 














iutj-T.,r,l 






MS 


w.ao 


1 17.61 


$ 49.80 


t 


t 28). 18 


S 110.86 , t 10,10 


1 


8 14.21 


{ 


8 


i 4).21 


8 V91-li 






Suihtr TrcAiffd,. 




1 
1 

6 

a 


],A6 




t 1,«B 27 


J i.J».49 




J 9.914. H 
lO.W 




8 K1.J6 


$ m.m 


I 189, 11 


( - 


t 1.018.91 


II ..t;. 


BRAnFORn 


S.B.R.M 




1*1 !75 

a .isfi.io 






1.80 




Tpmhcr BriJgn. - 






















494.44 


1«.00 






- 1 1.71 


917.61 


1,671.81 






210.00 


1, ill. 61 






Suh-Tijul 






11. JJ 


J.472.H 


$ 2.011.71 


$ l,7«.J9 


$ 


I 9.914,1) 


8 1.819.60 1 t 1,719.71 


8 1.007.97 


S 1,719,81 


8 189.11 


$ 


$ 1.2A9.81 1 821, 243. Bl 






f OUNTY 
TOTALS ... 






79.17 


2.112.71 


% l.OflQ.l) 


i i.mn.M 


S 


110,119,1) 


8 1.'»0,46 


t 1.710.11 


8 l,W7,97 


J 1,711.01 


* 199)1 


t 


I 1,)14.06 


8 


821,817,20 












SuMUf TfElTcJ. . 
TiinKcr Hr<Ll|tf». . 


2 
& 




I.)l 


101.60 


t .72 


I. 


J .wis 19.60 


5 17.1) 8 


J 


8. 


J.. 


f 


1 ,14 

- 


S 89.11 






Suh-TDi.li... 






1.11 


1111.60 


1 .72 


» 


J Jl.Ol) S 19. «> 


8 17.11 ,1 


1 


^ 


I 


f. 


8 .14 


8 89.21 
















li.B.R M.. 


1 
\ 

s 

A 

7 
> 


61. «0 
1.V9 

a.u 

l.II 




S 1,011.16 

70.40 

40 J. 71 

8.11 

.17 

1.B7 

101.71 


S 1,141,70 
619.02 
191.71 


fl9.1M,76 ,1 ( 9,11) 51 


8 1,0I«.66 , S 18-90 


8 6,12 


1 . 


t 109,14 


i 


% 1,299,16 

11,17 

271,11 

6,11 


819.891,7) 
»9,49 
1,110,41 
119,1) 
1).91 
241, 9e 
4,I»,U 






16.10 
110.18 
10-11 












Crj^rd.. .. 




.1112.70 
l.fiAl.TO 




2,161.41 














a.\Y 


MfKcllaneam, . 




















Cuncrprt BrjdcG^ 
StDtl B,id,t,.., 












IJ.IJ 

248,79 














1 










1,U 

ISO.U 






Timhci Bridn... 










960.11 


1,476,99 




























Sub.TuEAU.. . 






94.74 


7.164.fU 


I 1.84 i.ai 


S 6,144.41 


119.6(17,11 1 (10,624.61 


8 1,WH.67 


8 979-21 


1 1,481,11 


8 498,10 


8 )0«,14 


8 -. 


8 1,746.82 


J4>,74?,S8 






COUNTY 
TOTALS 






98-01 


7.M«.42 


S 1,542.17 


S 6,144.41 


$19,419,11 , $10,664,11 


t 1,111,21 1 8 979-21 


8 1,461,11 


8 498.10 


8 109,14 


8 


8 1.747.16 8 


849,8».79 












(;™™ tonurt,, 
Su/^jcc Trpjiird 
.■; U K M 

CoACrcEc BriJjri 
S[c?[ Bridge} 


1 
Z 
i 

! 

7 




li.ll 
.18 




J HI. 10 
IS. 60 
10.16 


t 194-11 

76.71 


J 1 t 1,114-34 


8 405,6? 


S 


i 


8 11-1) 


8 10-00 


1 11-00 


8 121.90 
16,40 
1.19 


1 4,964-51 
141,01 
91,71 










79,9) 








































»4.2t 
TD.W 


































>.17 














11.20 






i.ji 


17. 98 






























SubTarili. 






)4.» 


464.71 


S 690.61 


i 470.96 


% 17,10 


1 1,190.14 


8 414,68 


8 


1 


I 19.41 


8 20,130 


S ll.QD 


8 141.00 


8 1,11), 28 


















COLLlMBtA 






1 
J 
4 
6 
■ 


41. 2^ 
33. « 
2.71 




i 148 «9 
287.19 
10.10 


8 817. 19 
U.OJ 

5)1.46 




f 3,941-14 

1,914.18 

10.69 


S 111-72 
7.49 


8 12.46 


1 .90 

10.16 






f 17, JO 


8 214.8] 

97 -T« 
14.12 


8 1,111,0} 

1, 170.54 

4)6.77 

l.)0 

149.92 






S.B.BM 
































CuncrflU HKid^. 




1,14).5I 
401.20 










1.10 
1)7.00 












7.1J 












' 






4.17 
































Suh.TD[Ali 






74.11 


1.9».7i 


1 911.9! 


) 1.241.70 


, 


S 4.910.91 


t 141.40 


8 12.46 


8 11.16 


t 140.)0 


8..- 


8 17. ID 


t 1)1. 32 


* 9,172,79 


















COUNTY 
TOT.*l.S.... 






ins 71 


1.411.10 


I 1.604.18 


i 1,711.16 


f 17. «] 


8 8,290.q1 


J 996-08 


J ^l.lt. 


t 11.16 


S 169.91 


1 10. rt] ■ 8 19.10 


8 194-12 8 - 


811,489,06 





TVPI; Of 
CO.^iSTKUCTION 




LENGTH 


Enifinrcrrrti^ 

iilld 


SDRFACP, BMt ANO 
SUB-OB.*BE 


no ADS IDE 

AND 
DR,\iNA«E 


RIGHT-OF- 


STRUCTURES— tENGTK 


STORM 
□AMAOE 


SUMDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TTPE 

GROUPS 

19)9 


COST BY 


COUNTY 






10-Ft. 
•lul Lci. 


OvcrlO-Fl. & 


100-Fl. 
nr More 


MiKcl- 


COUNTIES 




.^'»!<^CJ] 


!>Ejle 


KaiJ 


B^idft 


RL.KMill 


nt„„J.( 


1919 




Surlitt ticJitJ.. 
Sfrd Bridges 


1 

7 




.06 


14J.6I1 


S It.W 


S Ul.H 


J 


S 17) .n 


J l.on 


i 16.51 


J 


! 


1 


( 5.78 


i 1.19 


S 60). 57 




















































.OA 


>4i.in 


t )6.B« 


i 221.14 




I 27) .« 


} ).oo 


« )6.»1 


1— 


% 


I 


% 5.71 


i 5,19 


1 601.J7 
















DtXIE 


Surfii: Trciud. . 

Cradrd 




3 
> 


W.43 

17. m 




$ 9)1.68 
47 . 1 1 
14. )4 


J )24.)4 
591.14 


1 


t 4,794.68 
19.16 


( 6)4.14 


t 140.11 


I )8,00 

9.40 

165.42 


i 11.74 


t 2. at 


t 


% 12). 8) 
14.41 
1.11 


I 7,144.79 
752.64 
407.71 
















l.lfM.oa 




116.64 
































Snb-Totilt 






46.il 


i.tti.O) 


I N).lt 


$ 1,116.68 


% 


I 4,aM.a4 


t 614.14 


i 140. IB 


t ))2.82 


i 1!9.!8 


S 1.88 


S 


% 141.77 


S 1,)C5.H 


















COL' NTT 
TOTA lii 






4ft. 5S 


2,^17.1(1 


J 910. CM 


S 1,))8« 


y 


S 5.119-9^ 


* 657,14 


5 ITfr.fti 


S 112. « 


t 1)9.18 


J 1.88 


J '>-l^ 


J 146-9? 




i B, 910.71 








Gridrd 


4 
ft 




)4.64 
ll.M 


],(^.E» 


).4) 
1)4.45 


J 712.19 
14.71 


i 587 .4U 


( 6,)66.ai 
11,90 


i J.U'l.iW 
4».l) 


J 106.96 


!. . 


S 1,111 


t 214.11 


i 


i 1)1.60 
11.1) 
&).)4 


512,601-44 

96.6) 

1,011.51 










777.81 
































Suh-Tut jU. . . . 






4B.» 


l.QH.OC 


I 1,2111.7* 


* 747.04 


S 587 .4£» 


S 6,400.81 


f 1,148.14 


1 106.96 


(..-. 


S 779 .ol 


» 214.11 


s 


$ )1B.07 


Sl),711-42 






Ccmcnf CuiKFfr^. 




1 
1 
4 

6 
T 
t 


14 .09 
11. Jl 
11. 4« 
41.51 




i 176.04 

I.Ml.SI 

16). M 

A16.10 

S67ai 
Jl.») 


{ 1,436.00 

490.5) 

6&2-C17 

1 .61). 07 


J ),5)7.W 

]6, 095-48 

.)[) 

)&).14 


J l,)12,70 

1,)12.14 

8)6.00 

!.8)4.)o 


J 1,751,07 

1,104.)1 

78.78 

1,016.18 


i 1.60 

7.70 


J -- 


S 1.1! 
11.88 


) 

187.12 


( 


( 179-57 
)4).94 
6!.)4 

107.02 

111.98 
]),91 


!10,4)0.8) 
Jl,4l»,89 
1,846.27 
7,998.61 

a. 814140 
419.11 




DUVAL 


fiuJfJ 

MiHJcllancc'Ui, .. 




117. ID 
1.7)1.10 










"Yiii^io' 

111.74 


6.70 














7iahtt»niifci.. 
















60,55 


























^uhToiMii 






lU.W 


7.147.7) 


1 4,l4t.Ii 


f 4,414.Cr7 
1 5.171.11 


(lo,[i».ti 


1 7.)«.)4 


f ),9il.5I 


1 10.10 


I 60.55 


S 8,265.10 


1 194. n2 


1 


i 1,111.98 


S) 1,97) -17 






COLiNTV 
TOfTAUS 






1M.6I 


li,«7.7i 


J 5,!57.0) 


J10,«4.J1 


tl),9W.)5 


t 9,100.69 


( 117.74 


J 60.)) 


* 9.044.11 


I 408.2) 


f 


S 1,641.0) 


S 


fc5,7CK),79 








1 
ft 


M.W 


tS.K 


t 1 ,07i.&) 
2.74 


i 1)).6) 


(]),)4L.96 


i 5.1)9,47 


t 911.)) 


i In. 60 


S 20,00 
47, )9 


t 


i .4) 


1 - 


t )D9,»I 
1.48 


(11,181.11 
11-61 














GILCHRIST 


SufcTi.caJ* 






M.» 


6S.a) 


S 1,07).)7 


( ])).» 


111.541.96 


* 5.1)9.47 


1 921,)) 


J 20.60 


I 87 )9 


t 


J .4) 


*-.- _ 


( 111. 11 


Jll,))1.74 












COUIVTV 
TOTALS .. 






W.» 


6).fil> 


i 1,{I7).)7 


t lll.H) 


ili.^^T.yft 


1 ),1^').47 


* 91J 1 ) 


t 20.60 


$ 67 . 19 


t 


i .4) 


% 


8 111.11 


J - 


«l,')12.74 




SufFdC; TrritcJ . 


1 
4 




)l.i» 
7.H 


M2^70 

»4.« 
17 J. 00 


S 1,040.)) 

441.9) 

)).12 

16.11 


i IC12.44 
469. » 


t I.M 


t 1.41)-Sil 
i, 657. 70 


S 912.42 


J L,12^.c» 
1,50 


J. 


S 50.10 


* .UO 


s 


$ 191. )6 
B7.73 
18.-15 
S,95 


f 4,l>67-56 

2,468.9) 

108.77 

119.64 












li?.!0 
1M.J7 














































* 












































Sub-ToiJii 






40.4J 


1,)71.61 


I t.)l«.60 


1 571.0) 


I l,H 


I 4,08), 10 


) 911,41 


i 1,))1.16> 


1 1. 10 


J 4111.87 


f .90 


I 


t )0e,47 


f 9.144.90 




HAMILTON 


iWadeJ 

Ttmhcr bridgcM. 




2 

4 
8 


6.4! 
J4.S7 




1 178.03 


f 786,10 
1».]8 


S i.W 


1 )T6.95 
10.06 


f 8.00 


f 7.11 


s 


(.. 


t 


1.--- 


I 50,71 


( 1,712.5) 
111.44 






til. DO 






















































Spt-Tauli 






21.19 


iii.m 


J 278. OD 


i l,011.)8 


f i-W 


$ )97.t)l 


t 8.0O 


J 7 1) 


I 


I — 


t 


1 


S 50.71 


1 1.967.97 






COUNTV 






61 71 


1.6)).« 


S l,B16.fiO 


i 1,)91.61 


I .49 


S 4,6*1-11 


J 940.41 


» 1,1)8.71 


J l.)0 


f 401.87 


I .90 


! 


( 159.10 


« 


111,1)2.87 




SkcI Bridget. ... 


2 
6 
7 




.« 


4il.lv 
KK67 


i 


(. . 


S 


! 6.21 


i 


1 


I 


S. 


t 


S 


% 


S 6.2) 






































Sub.Torili... 






.04 


6».>6 


t -, 


t -.- 


» 


* 6.1) 


*..- 


% 


I 


I 


I 


% 


$ -.- 


( ».» 




LAFAYl^TTE 






2 

4 


16. )1 

ls.lt 




i 7)1,94 

119,16 

9.71 


I 1)1,79 

1,I71.IH 

.)ll 


t , - 


f ),7)4.n 

471.67 


1 196.6) 

42,12 


1 .. .. . . 


S 17. 4« 

11.40 
77-40 


I 18,11 
)).8) 


i 


J 11.011 
68.48 


t 111.49 
49.18 
1.49 


F ),197.00 

1.012. )1 

I4)-71 










21.00 


5,71 








Tjmhcr Bridget . 




1.0+7.HI 








Snl^-ToiiU. -,, 






41.44 


1,047.10 


i 9)4.01 


S 1.12). I] 


J 71.00 


( 4,ltl8.dis 


i ))1.87 


1 ).7a 


111.48 


I 71.15 


I... 


1 101 .e( 


1 161.16 


S 7.)1).26 






^JOUNTV 






61.48 


l,fi79.<Hi 


1 9)4.01 


i l.)2)-l) 


J 11-00 


1 4.214.11 


J ) 18.87 


f ).78 


S 118.48 


S 78.1) 


t 


S 101 .68 


i 16). 16 


5 


I 7,1J9.« 



Hw--— ^a— ^w 



9CSS9I 



BE> 



STATE ROAD OKFASTMINT Of IXORIDA 
General Accounting DlvMon 

STATEMENT OF MAINTENANCE COST BY COl'NTIfiS AND HIGHWAY Sl'RFACE TYPE GROtlPS POK YEAR 1B36 

SICOND DnnsiOV— Continued 





TYPE OF 
CONSTRUCTION 


Hijih»4iirSiirlaK 
Type tirdup Ne. 


LENGTH 


Eniianrinji 
Superviuon 


SURFACE BASF ANI> 
SUB-GBADE 


HOADSIDE 

AND RIGHT-OF- 
DRA1NAGE WAY 

1 




STkUCTUt ES 


-LENGTH 


STOKM 
DAMAGE 


sUNDnres 


COST t1 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1919 


COST BV 


COl^NTY 


Rud 
Milci 


Fcei 




l>Fi, 
indLnt 


OrrflO-Fr. ft lOO-Ft, 
Lc«Htll4lllOO Dt M6» 


Mlicil- 


COUNTIES 




t-'tilttat 


Srtrc 


BauTJne 1 PcrlDjic 


{ 1919 




SurliftTrciJCil.. 
Cnntmc DridKci 
Sl«l Rrjtijtri 


1 

6 
7 




.01 
IB.7S 




s 


i !c 


* 9.H 


I 11, Of ; I 


2,15 
716 ,« 


I - 'i 


$. 


""9'7l' 


$ 


f 


117,11 


I 24,60 
1,094.14 








699.69 


9B,DC 








247,10 
141 .M 




















































Safc-Tnuli j 


iB.ao 


4W.90 


1 699,69 


t 91.00 


1 


S 1.611.10 


( 741,91 


S 


7)B.94 


( 


1- 




t 


9. 7 J 


f 


$ 


117,11 


f 1,111-94 




LEW 


SariKcTrciiEd.- 
Oridnl _. 

Tmbei Bndj[c<. . 




2 
4 


127.1) 
IB.OA 




$ 7,100,97 
162,76 


» 4,710,41 
4«,16 


t 


t 7,4W.a) 
421.51 


2.105 .61 
116,43 


1.072-16 


95,01 


1,60 


14,10 




411,60 
41,17 


16.141,66 

1,111,18 

1,40 

J57.OT 














19.91 
1,681,90 






1,411 
90.17 












11. ij 












W5,7I 






K-Dl 


























Sqtl-TDuU 





117. » 


1,711. as 


J 1,)16,(P1 


( 5,179,71 


» 


$ 7,619.51 ' I 1,4!1.(S 


> 


1,072,16 


8 4W.79 


1 


97.17 


8 


14.10 


$. 




1 


474,69 


119,917.41 






COUNTK 
TOTALS 




let. i« 


4,201,75 


^ l,CiI»,6« 


I 1,177,71 


( 


SIO.llo.AI t l,]«6,i^l 1 i 


l,e]|,ln 


8 490,79 


S 


97.17 


1 


41.91 


i 


8 


601,24 


J 


811, 016. 17 




Lf mfnf Ceintrecc 

ConcrcEt Rtujftri. 
SiceI thiAitn. . . . 


1 
2 

e 

7 




1.41 
10.12 




i- 

201-16 


(- 

4-00 


t 


t ! 


i 


i 


8 


i 


* 


*.- 




J 






971! ,»S 
HJ-15 


















. ■ 1 ...:;: 












..„^ ., 


















:::::::::;::r:;::;:; ::; 








11. M 


1,1)4,10 


f 202,16 


« 4,00 




1 764.44 


t 711.16 


» 


i - 


i 


8 


8 


8 


4S.10 ' S 1,110.46 


















Cemenr Cumfri? 




1 

4 
b 

7 
B 


15,14 
40.0) 
19. SI 




1 811, 17 
626,21 
141.14 


1 915.01 

Wl.71 
1,142,51 




i 5,]«1,D1 

J, ITS, 15 

M,7I 


8 4»1,91 

>, 111.70 

50,50 


*-- 


107,B0 


J 1,60 


J 


8 


1. .......... 


8 






MADISON 


'"ill! so" 
4D,ig 

1,WS,10 




166.11 
126.14 


1,777,1) 
2,706,12 






(itiAt4 . . 


















CoKctete RfiJac* 
S.«l B,„l„. ... 








..,." 








































Tinhff Rrj>]j;ci.. 






14.24 










6,40 


161,47 


18,17 


'.'."......'.. 




11. ja 


255.06 






inli-Tiltili 






71,41 


1,477,90 


[ 1.741,16 


i 4,110 II 




1 7,497,99 


t 2,057,11 


t 


114,20 


1 167,07 


t 


)>,17 


f- 








8 


941,89 


816.711,12 




















COUNTY 

TOTALS.... 






H7-L>7 


!,611.DU I 1,1141.«1 


S 4, 184, 11 


$ . . $ S, 161. 41 


I l,»)-39 1 


114. HI 


S 1^7.07 


S 


ia.i7 


*.- 


8- 




t 


1 
992-19 1* 


116,011-68 




tattle ni CuDcreee. 
Sufl.ctTrtjttd.. 

MiKclljfVGOIlt. . . 

CdiKrcrc ^pil^c>. 
£r«l Bridiri .... 
TrnbcrSridit'.. 


1 
1 
i 

> 




H.S9 
9.M 






I 146,11 
24,36 
11. BJ 


I 

151.50 
l.OS 




s 






t 


1.55 


8 


,41 




8 


226.62 ' 8 7,114,69 








l,4»,W 
07,11 
111.97 
147.17 


1,994.71 
5,178.5* 


921.10 
141.16 
























117.16 

M.47 
127.01 


6,617,06 
1,164.18 
1,066,«7 






I, 111 .10 
^1,00 
720,00 






980.74 
U6S1.59 














IS. 70 






































































S.b-Toill! 






41, 4e 


1,U2,10 


I I,B17,<1 


I 196,41 






1 4.776.11 


i 


1.(77 


1 -„ 


1 l,«44,64 


I 


.41 




8 


B}),15 


821.891,78 


















NASSAU 


CcTncnr Canctclc. 




1 
I 

4 

7 


11.14 

D.n 


:;.':;;;;;;;'. 


I »0.^ 

M,« 

JH.44 

1,26 

5,41 

54.44 


t 111,16 
24ff,77 
30, SO 


I 218.49 J 417.19 


f 111,72 

ail, 09 

5.50 


t 


,772,24 
111,22 


f.. 


1 


9.90 
1,10 


t 


61.10 
181.58 


8- 


~ l)6~40 


8 


iai,H 

101,10 

57,46 

.97 

4.U 
11.51 


t 1.994. 19 
4),I>46.1B 

2,507-10 
18.69 
291.61 
714.01 






17,»66,74 


1,540,01 
2,079,50 









cuii.a 










CoDcrrrc DridRri. 
SncI Bridan . . 




277.00 
201,10 
771,60 








16.46 
2M.14 
558,55 
































TinbKi BiLljit.. 
















218.67 




































44,01 


1,1»,90 


1 1,795,99 


t 619,4] 


»!», 095.7] 


I !,05S.71 




,907,46 


1 2a>.67 


8 


e7D,Dl 


t 


244, a< 


) 


110,40 


1 


196,76 


150,184,70 




















UlllNTV 
TOTALS... 






fte.ll 


4.511.10 


J 1,M) HI 


S IIS.U 


(M,lin.7a 


(14,116.16 1 ( 6,146,64 


9 


,910.51 


S IBS. 67 


t 1.114,71 


$ 


145,10 


1 


1]0,40 


i 1,110,61 


8 


572,481,41 




Surfitt Trt.rrd.. 
Cuntretc Bridfef. 
StmJ IWhdj]«» , 


1 
< 
7 




.07 


i 1.41 


t 


i 10. ]5 C 2.« 


»-- 


js 


t 


11,00 


f 




s 


$ 


1. 11 
5.11 
5.11 


8 27,91 
91.4] 
91,90 






101. 2B 
446,02 


1,8) 
ID.ie 








































7».40 








































.07 


HI, 70 


t 17. « 


t 


1 - 


I tO,]5 


( 2,99 


I 


8 


t 


177.71 






8 


9.67 


8 21 a. 24 
























Ltmcnt CuflcrrCE 


1 
I 

4 
6 


1Z.5A 

6Q.fi9 
11.76 




i 1W.71 

1 , 101 , 16 

10, BS 


i 4)1.44 

1,40], 11 

157,45 


5,... ... . 


t 1,114.21 

7,JS1,)7 

49,21 


1 169,49 

199,18 

,90 


s 


i 


8 


10,1] 
4.00 


t 


1 


* 


101.12 

410,24 

7.11 


t 1,847.1) 

11,481,26 

125.91 




SUWANNEE 












14.60 






Orldnl .. 












CiiscrcE? firid)t«. 






























































Bfi.Ql 


161.10 S 1,141.91 


I 1,141,10 


S... .. .. 


1 9,916.00 


* 769,67 ; 


% 




i 


8 


54,21 


(-. 


1 


14,60 


8 


51B,9e 1 814,618,52 1 


























COUNTY 
TnT^TS 






lift. If* 


714 Bn 


? 1 . "irtl ,5" 


! 3. Ml. 10 


S. . 


1 'j.nifr.li 


? 773. Wi ■ 


! 




s 


5 


21I.0N* i 


1 




) 


T-f.fti 


! 


1 1 

13M f-"^ '* 


SI4,fl7yi-7fi 



- 


TYPE OF 
CONSTRUCTION 


T,|» Grn»p N.,, 
p'cdcril 1 St»c 


L E N 

Rllid 
Mil" 


C T H 




SURFACE BASE AND 






STB UCTURES— LENGTH 


DAMAGE 


SUNDillES 


LU5T BY L 
SURFACE COST DY 


COUNTY 


''ind 




AND jJUGHTOF- 




100-Ft. 
w Mure 




iliKci- 


TYPE 

GROUPS 

1919 


COUNTIES 


Br.JBC 
Feci 


S»pe„i,ion 


RauTiEjf Periodic 


DRAINAGE WAY 


10-Fl. OvcrlO'Ft. A 

jind Le4» Lc»t [h»Q 100 


19)9 




Siirluf Trilled.. 

MiftcllirKuitt-- 
0>ricrew BriJua. 


5 
' 6 








( 1,109.91 


t »4.Sli 




S fi,748.84 1 $ 111. 71 




t 8.01 


% 




i 


41,10 


1 19B.7) 


3 9.114,79 






















lAi.oa 

















,45 


-'■ --I - 




.45 






^ub-TuulF.... 






2l.t>S 


2*1.00 


1 1.109.91 


I S14-91 


f 


i (1,74S.I4 


1 1)1,71 


»..- 


1 19,41 


t 1,4? 


I.. 


1 


41,10 


t 19B.71 


3 9. 11], 14 




TSYI.OIl 






1 
A 
B 


■la.ot 
, 




1 &«B.i& . \ ],iea.i« 

151. 1« 1.414.77 
!4.M 1 47.4) 


1 


% ),10B.74 
660. IS 


3 149.07 

8.78 


$ !97,19 
6,00 


i lu.oi 

26,41 

los.ai 


% 14.10 


}- 


- t 


8.40 
14.10 


3 IM.ai ' t 1,947,09 

70.74 3,472,60 
1.89 178. 79 




















Tjniber Artdgei.- 




1. »].•() 




94,09 




. 






Suh-T<il>li 






■ 


M)1.»0 


1 944.0$ j f 1. toO.lt 


I 


t 1.769.19 


) 117-11 


t 10), » 


J Ifrl.lO 


f IK. 19 


J-. 




51,50 


1 1M,47 


t e.^yl.^t 






COUNTY 
TOTALS.-.^ 






77.11 


l,7W.ail 


t l,l«.9!l 


1 ), 411.14 


%. 


$10,51R.ll 


S HO.lfi 


1 105 . 19 


( 181.71 


1 Ufi.Sfi 


( 


i 


74.70 


1 1«B.21 iS 


Jl 7.91 1.72 




SurriccTrcdltd.. 


% 




3-77 




« B1.14 


$ U.90 


( - .... 


% 170.04 


« 1,75 


% 


I 


( 


I. 


J- . . 




I 10.51 


i SIR. 14 


















Sub-Toiili 






1.77 




J ai.i4 


1 )).» 


J..- 


( 170.04 


S 1,75 


t- 


1 


f 


f 


f 


t 10,51 


1 JIB. 14 






Sjriuc Ttc«ic4.. 

S.B.B.M. 

Concrccc Brlil^ci. 




I 

« 
T 
1 


14.91 
5.17 




S 719. M 
11). 06 


1 I.IM.IR 
5.91 




% 1,507.01 
1,310.1) 


1 1,119,11 
lll,>5 


i aa.M 




t ,90 


t 


l.TO 


» 


* »7,97 
91,74 


) 7.161,90 
1.660.49 
















UNION 


777.01) 

40.00 

1,U0.)0 














































Ttmbcr Bridget. . 






It.U 








l.M 


1,J7 


17.51 


iii.66 






J.47 


171.85 






Siit-Totil*--.. 






SO .76 


7.177.J0 


% »04.1« 


f l,)tll.09 


% 


t 4,717,11 


I l.>!9,51 


f B«,«r 


1 17. 11 


t 11 1. JS 


t 


1,70 


1 - 


t 463,11 


1 9,099.24 






COUNTY 
TOTALS..,. 






5V.\i 


1,177.10 


I 9M.11 


( 1,111.99 


%-- 


S 5,097.19 


1 1,541. IS 


f M.<T 


J 17.51 


1 11). 16 


$ 






t 471 .W 


1 














DlVlSinK TOTft 
DIVISION TOT A 


ls-h;dfral 

LS-STATI. . 






Hi. 81 
1,111. IB 


12. I^H.II^ £12, ^AB.Ol 
n.4i>].fi] 14,WS."J4 


< 4.S41.17 
17,447.66 


JlJ.711.i8 

91,1L^.L12 


()9,9S9 94 

fl9,i3fl.7f! 


!11,S41.4« 

17,188.11 


i 1,981,6) 
7,097,49 


$ 14.45 
1,451.19 


S 4,064.44 
I4,)41.ti 


5 


299.4* I 
l,(X31.4l 


19.98 1 I l.SOJ.W 
S3. 31 ] 9,011,92 


195, 52). 17 
106,R4B.67 




D[ VISION l;b a? 


;D TOTALS.. . 






1 ,4^7.1H1 


46.11*.6J S17.JJl.7fi 


S41.iJ*l>.91 'jHH.llfr4.fin 


tliy.I8P.7Z 


i 4!. 710.111 1 51(1.079.1! i J 1,476.61 


SIH.4n5.A7 


S 


1,^04.87 1 


33.34 ' il].B19,Bfi 'i '1401,173.04 






















THIRD DIVISION 




























TYPF or- 

CONSTRUCTION 


HiJEbwjivSlirfiLC 
Tfpe r,rm.p No. 


L y- \ < , 1 IL 


r^i,|,>r>EEring 

4rtd 
Supers, i nun 


SUHFACE BASE AND 
SUB.GRADE 


ROADSIDE 

AND 
Dn.llNAGf. 


Rl(illT.OF- 
WAY 


STRUCTURES— LENGTH 


•cel- 


STORM 
DAMAtiE 


SUNDRtE-5 


COST BY 
SirRFACF 

TYPE 
G not' PS 

1919 


COST BY 


tOUSTY 


Bold 

Milei 


Dlillllc 
Fht 


lo-Fr. 
ind Leii 


OtcrlO-Fr.lb 
LeM ihao 100 


100-Fe. 
or More 


M 
lir 


COUNTIF-S 


Fcdrr.ll 


Sr4[e 


Rati tint 


Periodic 


1919 




s,h.R,^^ 

CdikjcIc Brid/l|c* 


1 
1 
6 




,16 

i.»V 




t 3.68 
16,77 


3 1.20 




3 


3 41.70 
18.68 


3. 


3 


3 


3 


1 


19.1! 


3 


1.17 
4.41 


5 47.95 
118-91 






1,401.40 




19.77 




















Sub'Tuuli 






7.19 


1,401.40 


I 19.45 


3 1.10 


3 


3 59,77 


3 61,11 


I 


* 


3 - 


3 - 


3 


19,15 


1 


1,81 


3 166, B7 






Cclnenr Concrete, 

Sd.RM. ., - 
Gr4J*<l 




1 
2 
1 

4 
4 
7 
i 


9.10 
61.11 
1>.97 
10,15 


'"lifill^KJ 
4,698. VI 
7, Ml, 94 


44.42 

1,911.01 

468.07 

17.60 
111.86 
577.10 
832,45 


3 17,71 
l,Vfil.8l 
1,011.69 




3 6 50 

B.lfii.Ol 

1.167.97 

115,1) 


3 147.1) 
2.031.2fi 
1.196.10 


S .. 

81S.I7 
8.1) 


3 


,10 


3 .. 


I 


.64 
41. » 


3, 


3 


10,65 
574.06 

inj-li 
fi.70 
67.14 
12B . 49 
410, 2fi 


S 267,11 
11,749.17 
4,)97,81 
159,41 
1, 111. 09 
6,161.64 
9,727.99 








1,11 


107 69 

IIB Vl 




























1,101.09 
1,412.15 
7,119.68 
























.10 
9B6.94 




1.00 
19.10 






Titfihcr ^i[ilfte>. . 




189,46 














Sub-TotiJ*. .. .. 






111.11 


11.158.24 


3 4,171,71 


I 1.110.71 


f 


S 9,711.61 


S 1.171,71 


3 166.10 


3 


987.64 


314,176.47 


3 


43,61 


3 


590.19 


3 1 


,104.41 


3M,4Sl.(i4 






COUNTY 
TOTAli, , 






128.71 


I7,160.M 


3 4.191.16 


3 1,221.91 


5. 


3 9,791.40 


3 ).4)),[19 


3 866.50 


3 


987.64 


314,176.47 


3 


42,61 


3 


619.64 


3 1 


,110.37 


3 


318,«15 11 




SurlitTE Treircd 
CurtcrEic &ri[>ljgt4. 


1 
6 
7 




6,44 


"6,306,60 
114.50 


3 16.77 


3 116.18 


3 




S 46, B9 


3 11.04 


* -- 


3 

4.00 


i 


3 


4.90 

.40 


3 


IB.Oti 


3 414.01 
4,40 
































^utHTmaU 






6,44 


6.741.10 


3 86,77 


S 116.1! 


3 


1 — 


f 46,89 


I U.M 


3 


3 4.00 I...... 


1 


l.W 


3 


21.06 


3 41 (.44 










1 
4 
6 
7 
8 


18. M 
11,M 




3 1,626.42 


3 4,111.88 


3—- 


3 4.5tl,tD 


t 1,407 .(0 


3 11.98 


3 


3 14,11 


3 


6,05 


3 


18) .90 


3 


Tll.W 


311,811,16 




CALNOL'N 












Otttcrerc Bridf[E«. 




(47.00 

191. no 

1,075.10 


















::;::::::;: 


ITo'il 
96.14 


10.99 
10.1! 


llil94 
541.76 








15,06 
ID.IS 














1)6.11 
146, 7« 






Timber Bridjjct.. 
















164,16 






SQb,TQ»li 






51.18 


1.117,20 


3 l,M1.48 


3 4,111.88 


J. 


3 4,5IH.in 


3 l,407,8u 


3 11.9! 


3 


164,16 


3 407,19 


3 


d,05 


3 


410.71 


3 


802.87 


311,714.86 






COUNTY 
TOTALS..,, 






57.ftl 


9.1118.10 


3 1,749,1) 


3 4,449.16 


1 


3 4,51!. 10 


* 1,454,69 


3 9) .01 


J_ 


164.16 


3 411.19 


3 


6.05 


3 


456.05 


3 


850.91 


3 


314,11),)0 



STATE ROAD DEPARTMSirr OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMKNT OF MAIXTKNAXCK COST HV COfXTIKS AND TIIGHVVAV SlKrACK TYPE GROFPH FOR VFIAK 1939 

THIRD DIVISION — ConUnued 







HiHhwXT&ur'iiic 
Tyfs Group Nu 


LENGTH 


Enilncrrmji 

ADd 
Sur.r,i«»n 


SURFACE fl-^SE J5,MD 
SLIB.GII1IDE 


ROADSIDE 
AMP 


R1GMT-OF- 
WHV 


STS UCTUHes— LENGTH 




SUNDRIES 


COST BY 
SUIFACE 

TYPe 

GJIOUPS 

1919 




i tINSTRUCTIOK 


Fcdinl ' SriLc 


Koid 1 bridle 
Milo Feci 


Rnuli/ir 1 P<rt,idic 


10-Fr. 


OverlCVFr. k 
Le&»rh4ii 100 


lOD-Fl. 
or More 


Mi^el, 


1 STOXM 
1 DAMAGE 

1 


COUNTIES 
1939 




temcrat tnncfcfc 

SHR M 

CL>ncr«Ec Bridjci. 

iiet\ brida«« 

Timber firidxei.- 


1 

1 
) 

7 
1 




36.19 
).40 


4,0)6.90 

661.90 

1,071, W 


9 1.1 21. IB 

1.46 

115.09 

24.14 


S 561,91 
4.040.07 

i^9o" 


i - 


I 6,598-47 

18,00 

TVlfi.ll 


1 601.61 
5.00 

y.ia 


» -.,, 


I- --- -. 


$ .- 

666,10 
210.i5 

67, 00 


i 18,77 


» 166,97 
" 4)^82 


$ 130,70 

.57 

48.46 

21,40 

7.45 


1 t 9,496.72 

; 15.0) 

' i, 065, 75 

774-36 

51), 04 

67.00 




ESTAMfitA 


Cctncnr ConfrcrE 
SorljLtTrc.ttJ-- 

Giidcil 

Cuitcrcrc bfillltEi. 
Tpmhcr Bridjtei.. 




1 
1 

4 
6 


47. is 

4n.4i 


90) .1) 
976.50 


1 911.44 
515.11 

10,11 


f 1.611.79 
J60.)6 


t 

11,710.59 


» 1,S15.7S 
1.559.71 


1 607.81 

f 600,69 
541.05 


t 

1..— 


t. 

( 

1.00 


f 1.011,75 

f .45 

44.51 

191. 11 


1 81.77 
f 


1 510.79 

I 177, )« 
117.5} 


f 3)n.5« 

f 116,77 
J 11 .81 

.... ..^. 


(15.741.90 

t 6.190.11 
16.140,78 

'b,» 

111,77 






Sufa-Tolili^ 






S9.;S 


1,179.75 


( 1,46^.76 


( 1,979-1) 


111.720.59 1 i 5, 4)1.46 


« 1,141.74 


* if i.oo 


S HO.M 


1 


f 164.71 


f 154 .» 


*11.8ei.]9 






COUNTT 
TOT.^Ii...- 






1)1.44 


7.670.15 


I 2,9)0.19 


t 6,584-24 


ill. 720. 59 


II1,B06.14 


* 1, 749.55 


* 


t 1.00 


4 1,560.39 


t 81,77 


( 775.51 


I 58i.il 


1 


519, 601. C^ 




-S B R M . 

StKl Sridjri 


1 

» 

7 






1W.90 


t 1,119. 51 

4»lsi 

17. )1 


S 211,49 


I . . 




* 4,515.54 


i 1.65 


i 


I 


S 11 15 

5,581,52 
584.84 


S E^.58 


511,712,60 
4). 12 
146.11 


S 149.66 

iis^i)" 

1)17 


526,0)0.19 

41,11 

4,596.71 

645.59 




IHAE^KLlM 


Smijti TtcitcJ., 
S B.R M 


:-:::::: 


1 

4 
fi 
7 
t 


9.« 

46.47 
6.IT 


17.19) .60 

«.60 

111.60 

1,611.05 


i :,)77,25 

i 1.6)1.*9 
)1.»1 


t 211.49 
( 4,119.6] 


I» 

1 


f 4,)15.M 

1 1,165,69 
8.07 


f 1.6) 
I 671.25 


I 

t 991.96 
i'04' 


1 

1 ,- 


t 4,171.71 
»-.. 

""i«>.'ii' 

19.00 


1 6.58 
S 180.10 


118,911.9) 
f 1.694.87 

Tio' 

9!5) 


S 1,{»1,56 
( 171.40 

im.iz 

^37 


t51, 115-71 

$ 12, 212, If 
147,30 

iit'.a 

64^67 














Timber brtAga.^ 


1.07 








Sub-Tonli..., 






H.97 


1.B0M5 


f 1,691.17 


5 4.189.6) 


S 


I 1,175.76 


1 671-25 


i 995.00 1 1 51.84 


t 179. 51 


S 180.10 ! $ l,70e.51 


i 67) -09 


«11.59<.i4 






COUMTT 


. . ... 




fil.m 


19,f,94.lts 


t 4, [171. 12 


^ 4,4LM.I1 


i . f 6,495.10 


I «75-90 


5 995-00 


1 31.14 1 4,)51.CI9 


i 116.71 ; $10,6)0-45 


1 1,764,65 


J-. 


$45,715.25 


'S4irJ!nc TreitfeiJ.. 


1 

6 

7 


........ 


19.711 


856^2 
18.9) 


i 446-16 
45.66 

6.04~ 


I l.)og,)4 ,1 _., 

J55,41 


i i,)4i.4i 

105.27 


t 871.40 
110.86 


t 


t 


f 


1 


f 


1 169.71 

14.47 


I 4,217.15 
747-19 

ITs'lj' 






Slccl atrdnri'.,. 




iefi, it' 








Sob-TuHl, 






M.M 


915. 07 


S 497-96 


J l,66JJi ![ 


f 1.546.69 


S 911.16 ' 1 6.11 


J.,-. _ 


1 M6.17 jl--.. It 


t 100,70 


5 5.165-75 




CruKitt Contrefr. 




] 
2 
i 
fi 
7 
» 


14.9fl 
17. M 
16. SI 


'"i.'un'.io 

141 .«EI 
717.70 


f 171.58 

1,511,0(1 

l.-IT 

16.41' 


i 149,71 
551,01 


f 


1 1.(66.68 
5,110,90 




J... 

40.51 

40), Tl" 




« 19.60 
4.00 


$ 75.11 

431.01 

.95 

]t.6i 


f 2,644.84 

8,9<t.l) 

66.69 

lis" 








944.77 


547.00 










:.iinfrrlc llrid£«_ 
SeccI Bridj^^. .,^ 
Timhrr l)^id|e^.. 


t4,I7 




.... -„-. 
I9t.ll 








Sutt'Toitti 

COUNTY 
TOTAU ... 






U.ll 
BT.fiS 


4.1)7.50 
5,0)1. )7 


1 1,611.46 
S 1,119-41 


t 1,145,06 

s i,»«.ii ! 


( 

J 


» 6.577.51 
f 7,914.17 


i l,S0i.91 
1 1.418.18 


t M7,«l 


t 444.17 
f 444.17 


f 191.M 
t 464.11 


I 140,94 
$ 140.94 


$ 13.60 
$ 15-60 


» 51). 74 
3 814 44 


tll.)18,ll 
1 


$17,591,98 


! 

GULF i' 




1 
6 




.11 


451^40 


( 

11.)) 


i * 


1 117.61 $ 


1 


t 


f 

15 .71 


( .-...i* -. 


1 

1.21 


S 117.61 
57.25 




Suh-Tu[jl*.... 






.)1 


451.40 


$ 21.19 


'■■■ '' - 


f 117.61 


t t ..| 


! 


* 53.71 


_| 


t... 


1 1.21 


I 174.87 




uilicc Trc4r<d.. 
It tit J.. 
rim her Bridge!.. 




1 
4 

B 


54. M 
11.1) 




i 2,»1,04 
1-14 


* 1,155-91 




1 8,114.01 
11.56 


i 886.81 


1 1.114,«! 


t..- -. 

' "eio.is 


t *...- 

117^67' ;"!-r"rii; 


1 916,99 


1 1,040.14 
1.44 
42.85 

f 1,«>4.5) 


$11,779.96 
16.24 

907.68 




l.ilO.lu 137.01 1 








Suk-Tol.Ji. ... 






fia.4] 


1,110.10 


% 2,521.19 1 1 1,15). 91 |] 


I i 1.126.61 


{ 816.81 


i 1,154.90 


i 610.15 


i 317,67 ;t 


f 916.99 


$13,701. M 












COLSfTY 1 
TciT.Mi . ' 






S6.f1 


1.577. 50 


J 2.54)61 t H. 1^5:91 J .. . S ft,i44.14 ' S BSA.fll ' i l-llJ-<5n JE 610 K 


f IM.Ifl 't 


T yi^ y^ 


* 1 r** ^1 't 1 


471. 474. 7i 





TYPE OF 
ONSTRlXtlOM 


M.jth*v 


Surface 


LENGTH 


Eniioerring 

Stipcrviiion 


SURFACE BASE AND 


ROAHSIDE 

AND 
IHAINAGE 


R1GHT.OF- ■ 


STItUCTUllES — LENGTH 


STORM 
DAMAGE 


SIIN0R1F.S 


COST BY 
SURFACE 


COST BT 


roUNfTV 








lO-Fr. O«crl0-F(. i 
■nJ Lets LciilllinlOO 


100- Ft, 
or More 


Miml- 
Itrreoui 




Federal St>f« 


Milci 


F«> 1 


RauiJEIf 


Periodic 


1959 






urfstt Treated., 
lontre^lc firi<l£e». 

.tccJ Bridget. -.- 


1 
.1 
B 

■» 

a 




.57 
I.>3 




t 4,10 I 

121.10 991.1A 




' ■va-ii 


% 12.90 
141.3) 


1.- 


^:;;:;::;:::*:::::::.:::1 


( 


I 

555.31 


8 1-40 
49.17 


t 18.49 
l,l)4).45 






u;.7i 

1)1.50 
1,46^.40 





















"iii'.si 






i'io' 








1.15). 31 




355,11 


71.34 


1,691.16 






5ub-ToTili 






8.SKJ 


1,917 (5 


I 354.30 


1 992. Jt 


1- 


1 783. !7 


t 1)3.41 


t 




% 1,191.91 


\ - 


1 Mtl.4! 


8 121.21 


I 4,194 62 




HOLMF^ 


^urhcrTrclTcd.. 

Gr4drd 

Timber Bri[l|tn.. 




1 

4 




"'jiiii^si' 


t 455.49 
309.04 
130.17 


1 1, ■39.44 
1,B34.» 


% 


1 1,011.60 
1,00 


\ 37«,4» 
207.61 


1 66,10 


8 

199.51 


t 

' 1^576,59 


1 8.55 


% 460.44 
179,34 

871-71 


8 101.11 
110.94 
114.54 


8 4,511.4) 
3,864.46 
5,999. 53 






Sab-TDiik.... 






M.tt 


1,U7.« 


3 994.70 


\ 4,691.96 


J 


$ l.ni4.IS0 


I 7U.10 


f 66.10 


P 199.51 


1 2,176.59 


$ 8.55 


t 1,718.49 


t 517,51 


Jll.)B).ll 






COUNTV 
TOTALS... 


-'.-- 


























J 4)0,71 
















r ^ .r 


1 
1 

A 

7 








\ 179. B4 
15.65 
45.66 
16.49 


5 ISft.M $.... 


% W»-5) » 6)1.(9 $ Itl.ini 


S , . ■! . .-1 ( 19. 94 i 1.!) 


J 51,05 
15.94 
19.50 


1 1,419. Ml 
587.94 
172.11 
47. )6 






Concrete Bridf[E». 
Steel Srjditc^ ... 




"4,oivsi 

31.9) 


48.01 




t,20 


1B9.H 






















307,06 
11.07 


_-._-".! \ 




















5Bh-TqnJi_... 






14,09 


4,a74.eo 


t I>7,e4 


S 7116.11 


J 1 399.7) 


1 911 .0) 


1 lo.oa 


1.- - 


8 )I8,n 


% I8.>4 


1 1.13 


8 84.49 


8 1,2)7.)2 




JACKSON 


*iw*iccTrc*lrJ. . 

Grddcd 

CqtKrtK Bndjiet 
Sieel &rid«e< . . 




1 
.1 

^ 


llt.U 


' 1,171.19 

Ill.ZO 

1,011.00 


t 3,0»4.«1 
53;«" 


1 9.15I>,19 
3.11 


t 7,1ICI.»9 


% 7.176,09 


i 1,610,7) 


$ 144.10 


% 

■■"■ m'ii 


* .. . 

iii.ij' 


J 79.71 



f 570.51 
Moiis' 


8 )79.B) 

lo^ii" 


IJO,71),7i 
1.11 

ris'.M 












Sub^TotiJt 


-\ 


14V.« 


I.lie.19 


5,141.17 


I 9.151.10 1 I 7,110.^9 


1 7,176.09 


t 1,810.73 


t 144.10 1 1 2M.17 


( 115.49 S 79.71 


1 910.9i^ 


* 609. )7 


831,314-98 






' i 1 

COUNT V 1 

TOTA L^ ' 


1 
17i.02 ' <l.i«1.79 


S )V.4!5,yl 


S 9,559-51 1 \ 7,HCi,fi9 


% 7.515.9! 


J 1.711,76 


J 154,10 


% 158.17 


t 451. « ' J 98,55 


I 012. 11 


J 67), 84 % 


135,7)1.30 




Surfjite TrHUd.. 


1 




I). 59 


iwiis 


$ 409.18 i 91»,iH ■!... 


S 799,19 


S 1.919,41 S 


S 46,10 ! 11, ill i il-98 


5 9, 111 


8 1)4.81 


1 4,110.17 






SubTfluh 






1}.59 


1*9.IJ 


S 409.10 


I JIft.K 


1- 


% 798,19 


t !,»M,4l 1 


% 48.10 


\ 22.50 1 % 11.18 


8 9.10 


8 154.81 


f 4,310.17 




JHI-^K(l.'^O^J 


CeAkHE Cuiicrcic 
SuFfiicc Tr»tcd . 

C^r-dtd., 

Cmicrfic Brid|[e» 

Sccel Brid^ei 

Tintb-Er Bfidftrs- 




1 

4 
ft 
7 
ft 


17.60 
JJ.I) 


1,134.10 
40,45 

1, Tee, 10 


t 19S-M 

t,n7.03 

319.12 

' \,-li 

108.73 


i U0.07 

91,95 

3,171.40 

' ii'.M' 


» 


S 626,95 

2,416.15 

«46.tll 


S 649.66 

1,114.52 

456.94 


8 

711), 46 
515,40 


) 11. )4 

79.04 

i4»;i«" 


1 I , 

15.13' "";!-"" 

810 J4 I . .-, 


i 4,01 

IBji' 


f in. 59 
176.nl 
116.94 

49.11 


f 1,561.57 
5,817.46 
).050.71 

28.08 

1,004.60 






Suli-Taidi.... 






M.7B 


1,941,71 


f l,i2S.34 


1 4,136,41 


t 


\ 5,711.10 


t 1.511.92 


( xjm-'it 


% 147.76 


t 655.47 


1 . .Is 61.19 


1 451.61 


814,442.18 






COLFNTT 
TOTALS .- 






J1.57 


3.n9j,m 


1 S 7,134.61 


J 5,075,0(1 


% .- 


[ 4,509,59 


1 4,141.54 


% i,0M.56 


8 195.96 


f ft77.97 


% 11.88 I 71. W 


% 590.44 


1 


$18,751.5) 




Cement Oincrelc. 1 
SHttdicTreitirJ.. 1 
G«ded, _,.__. 4 




11. 7U 
J.M 
1.17 




J 1,040.94 
199,91 


I ms.jj 


S- 


1 7,194,64 
770.65 
)l.«l 


t 5,616-9^ 
409. t>7 


$ 4.7a 


i 7,00 [s 

91.10 _..... 

c M.m ll 


8 415.19 
$ 415-19 


1 - - 

15.70 


1 % 509,15 

49,41) 


1 fl,Of>4,97 

1,5)4-01 

1 )l-00 

$ 9,5715.98 






— " - 


1 8 13-70 


8 358.53 




LEON 


S«h-Tot*li.... .. 

Cement C&ntritTe. 

S urlire Treiiei^ . , ........ 

Ofadtd 

I^iKellineuin... -. 

Coitcrf^rc Bridgci 

Steel firldjlCk ....... 

TivM aridK».. .... 


1 
A 

« 

7 

ft 


li.U 
30.41 
13. W 


6li.40 

131.10 

1.353.00 


t 1,591.73 
559-16 

1.4t 
143,71 

170^48 


1 1,143.31 
7>I,U 


) 


t 5,75».IJ 

1,079-M 

11.71) 


8 2,005.09 
644.51 

sii^M 


% 317. U W 

115.14 ., .. 

1,314.80 -- 


%.. 


I J6.55 f 


1 196,91 

114-59 

.88 

81.36 

t ioi^m 


Il1,l5fl.91 

4,J94,W 

14,04 

1.1)0.99 

1 ' 1,019.86 






Suh-Tuuli - , - .. 




19.11 1 l.lCK.tO 


S 1,449.»« 


I i.914,H 


t 


[ 7,919.11 


t 3.57!,0» 


S 1,807.50 f 


8 »o.Ba 


\ i 16.» 

% J61,74 


18 .... .| 8 599. M 1 518,610.49 






COUNTY [ 
TOTALS 


„J JJft.DQ 


7,1139.60 £ 3.A90.S> 


S 1.521,17 


1 


Sln.!15.49 


1 7.6[i9,ll 


% 1 811.(19 ) 99.50 1 -t 19I1.8H 


1 1 

' \ 15-741 8 9*8.37 S 


' *1}1,1FH.4"^ 



STATI KOAD DXPASTMSNT OF FLORIDA 
Genera) Accounting Division 

STATEMENT OF MAINTKNANCK COST BV C(Jl'NTIi;s .AND HKiHWAY Sl'HFACK TVPI.; GUOtTS FOR VKAlt m\) 

THIRD DIVISION— Continued 





1 

TYPE OF 




LENGTH 


CDfififtrinf 


SUKFACE BASE AMD 




1 




STlUCTUIies — LENGTH 


1 

; STOR M 

, D.\MAGF 




! COST BV 










liKD m(iHT.OF- 
nRMN.tGE WAY 




SUNDKIES 1 Tri>F 
1 GKOUK 
1 1919 






COMSTRUcnoN 


1 P^.. 


1 Stji? 


Roiii hriigt ^Mpcfriiityn 


ntmtinc 1 P^rimlic 


10-Ft. 0»rrl[l-Fr. *! loikp., MaKfi. 
..od I.C.. iLii. ilijn li» or Mori 1 Jjni.iu. 


COUNTIES 
1919 




;Surri»Trcircd. 


1 

6 

7 




.48 




S 2L.91 


( ,m 


S _. . 


i 111.17 ( 


1 


















1 1.76 j J 146.94 






)ii.m 










_. , ,,.^'.». »»..,.. .o.^ 






1 io.M 














Sah-Tiii.k : 




.48 ! a.ilO.lO 


S 21.93 i $ .^ 


1 


t IIl,J7 jl 


s. 


.( S 10.14 


I. 


» ,„,.. 


1...-. 


I 1.76 i 117.11 






'Sutfarc Trcired. 

O.JilcJ 

Cancrtrc lln'dKn. 1., 

Sltrl Biijjti.. 

TiFnhcr &-idjlG«. . i 




H.OT > . . 

lJ-81 1 

i 7W.tt) 

— .. 71,10 

..' ),IIO.)0 


1 Ih^TQeOI f 9B0.>i 


t 


f ;(.«<.>} 1 1 fti4.4a 

IM.« j «.« 

'■" I " 


t. 




i 7.00 
479-19 


J 


1 


f 


$ 617.11 > 111,371.87 
74.91 1,960.46 

7^64 1 107^74' 

14. H 1 l.lOl.M 






127. ag 


l.Ul.M 




"!»;« 


'i74!ii' 
lao.fti 










SotTut.U.,..; 1 


M.M 1 1.911, M 


1 IfiSJ.^O 


t 1.111.91 


I 


I 7.ni.!i 1 1 ty).ii 


« 


115.95 


E 406.19 


t 154.83 |t 


1 


f 74 (.61 1 114,544.17 






COUNTY 


( 


■ 


i 






1 1 








1 i 
J 114.117 $ J 










■ 






1 747.41 1 14,701,61 




S B-Il M .... ) 
Cans'tlt BndBci. A 
SiHl Brid|,«... 7 
Tinhrr Hiidio I 


:::::::: 


10 M 


. .- S W9.^« 1 S ll^T.^ 

-- ■ 1 7M.64 1 IrlJ^.IZ 

J.«1.40 1 19I.4R 1 

IW.» 1 71.11 


I 


i 1.MA.91 ; i 2sa.it] j- 

5.0)1.71 1 10.01 1... 

<.in 


• S . ..!» 

-1 ] \.m 

. 1,II74.» 

- — 141.74 

.-I 37,KI I 151. » 


J-. J 

107.44 

».40 '_ .... 


$ 61.91 1 1,191.50 
111.71 1 «,i7C.H 
6).M J, ill!. OS 
11.61 448.86 
16.A0 111.86 


542.128. 40 




S,I1.K M.. . 

Grjdnl..... 

CDnErcrr Hrid^H 

Sm^t SnJite*. 

Timber )Vidj(f*. , ■. 


JD.M 1 i.iH.iir) 1 ( i.*»i.H 1 t i.ijfi.m 


i 7.1«.«7 1 I KW.ll l( . 


... - .. 


1 17.311 1 I 1,694.96 1 I 10.41! 


$ 107.44 f 114.48 1 Sll. 930.97 




■' t M.JO 1 .[ 9iHI 1 $ l.HB.M 1 II.SW.TI i ( l,7i(I.M 

J lf.«;.. ,. 1.111.51 l,ili.» ... ' 4.HI.J7 

^ '0.75 .' ... 1 .1. . .. , ,,50 

ft 1.63). 80 .1 " 

7 - .. 24l.»n .. . . 

» 1 — - -, 9.V1.M1 1 il,6» 1 i (.. 


1 1,547.73 ;$.- 
1,179.45 j... 

1 , i'" 






S 47.10 ) S 316.19 1 $16,017.10 

1*0,4» : 101 .118 ! )[l.041.99 

— - 1 4.10 




iul-Iunl..... 




lODrl^ 1 11. 44). no 1 f I.JD.BB S y^llT.lA 


1 1.160.71 


t 1. 111.19 , « 1,937. n |t.. 
SI),71H.I1S t 4,3)5.10 S . 




t 111.15 f 111.11 

1 
t l«9.;i ' i 1,847.48 


* 1* 117.19'* 4)I.» 1 118,407.41 




COUNTY 
TIirAI.S _. ' 




t 1,W«'.7I 




t vs.ia 


j 1 

$ 111.0) ' $ 747.06 !fi 




1 cmrnr ( tirivrrrr t 
Sutl^i! TrtjirJ ; 

S.ll.fi.M. , 1 J 

MiMeJIiBcoH*. ..| 5 
^unr.rtlc Bridjtes. 6 

Sik\ llFldjfo 7 

TiicWr HridRei. .' a 


)-^y ^ iftti.tfl s 11,4^ 
ii.4« - m.m 178.M 

1 1 J.M i - 107.91 .'U.U 

! I- 1 i.m.io 11.11 

- -1 1 171.60 ».« 

' 1 4,917. in 4JS.97 1 10.10 


.. vyft.iB 

- . 1.1H.W 

) 4U,sa 


S 174.77 ;!.. 
191. M ... 
4JS.76 1... 
I1J.14 '--. 




* . -;i 

"( ioi^ei 

-,- 171.11 

Id. 84 4,411.11 


t ji.. 

1 «.jt 

11.41 , 156,71 
-- .1 ' )51-7l' 


S 16. 4n , 3 l,;2Z. 11 
111.88 1,1114,51 
lfH.58 6,191.75 
11, H 1,051.74 
4-61 110,47 
).97 1 187-64 
104-8! 1.497.59 






£trb.TouU ■ 


1 . 


4t'7i 1 


10,491,30 


i ).el9.Z7 I 1 l.lUd.Si 


t (•.IJo.ei * i j,tta,fi |( 


t 18. >4 1 1 4,700.(14 1 $ 11.41 


I 656.01 


$ 400.49 111,609.90 






S B.ii M, . 

C.r.dtJ 

>>lt»dlinn»»... 
^oncrEE; Bridjic*. 




1 
1 

; 

* 

a 


5B.n 


1 ,0T?4lO 


5 99?. 4} ' J ^413,42 
5)B,75 7ifl,H 

"~4ii'»rpr'""""'r 


> 1 

""w^si 1 


* 3,940.11 
l.tl&.4) 

eo.o) 


f 77B.11 
1,941.61 


!.. 


...."4""""-"" "ri'.inl 


1 

4.00 


$ 1.8A1.49 

m.o4 

1,791,66 

"'i'Jii'.ii' 


$ 111.41 

94.68 

95.67 

.61 

319137' 


$ 9,100.49 

5,150.84 

1,445.11 

)1.)4 

" '7.549.00' 






Sob-TiHili 


^.^^4 




$ i.Wl.OS 1 S l..>46.» 1 t )0.95 1 


* ],17».99 


J 1,«1.S4 ;$.. 


(.- 


S 79.01 1 


















S 4.00 


110,654.06 ( 


1 611.65 t35,77l.lB 1 




COUNTir 

TOTAI.S.-.. 


' 


l^^.u 


II,)^].B» 


1 1.(191,1? 1 t J,W?.l4 ' 1 'if^,^i^ 1 


Sll.JJT 61 


$ -1,11*4.49 5 . . 


( 1S.S4 1 t 4,779.09 


i 15.43 


1 
111.1111 OS 11,011.14 1) S*l. 188.09 





TYPH OF 


Hrghwi 7 Surface 
Type Group No. 


LENGTH 


Eaj[inceriaj{ 


SURFACE lASE AND 
SUMtRADE 


ROADSIDE 




STRUCTlRts- LENGTH 


STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

UK 


COST BT 


COUNTY 


KdkI 


Feci 




ANO RIGKT.OF- 

drainage; WAV 

1 


20-Pi. 


CHhIO.Fi- » 
Uik ihui 100 


lOO-Fl. 
ar iioTi 


MiKCl- 
llfltOUJ 


COUNTIES 




LONSTaUrTION 


Fcdfi-aJ 


5l»tc 


Rourinc 


PETioilic 


1959 






).S7 
5.» 




f 4.e6 

1-14 


t 


» 




%- 


tt 


t- 


T 




) 


*... 


c 




s.u.h.M..., 


1 
6 




b.42 




.71 


8.)0 
119.11 




Concrete U^ridtti. 


2,910.00 










4I« . 12 




























1 " 












5ub-To(,U.-.. 






9.27 


1,910.00 


5 d.OO 


t 


s 


i 6.42 


f 


\ 


. 


f 419.51 


t- 






1 


.74 


1 111.68 


























Supfi«Tr«ieJ„ 

G«dtJ 

Cancrcif Bfidin. 


:H::::: 


I 
) 
4 
6 
8 


W-!7 




i UI.OO 


f S74.14 




1 1,011.71 

1.»o 

512.21 


f 806.46 


t 


HI .11 


f 40.H0 




1 


511.17 


t 2.15 


S 


190.13 


1 4,319.00 

1.10 

467,04 




WAKLiLLA 














9t.H 


j 


U.ID 


















1M.40 
1,790.11 


] 




















st.ia 












101.00 


167. »1 






11.11 


815.55 


























^itl^TofAK 1 - .| 


41.47 


1.779.« 


( a».2i 


f (74.14 


I 


1 1,157.74 


S E44.96 


t 


111.21 


$ 111.80 


1 167. ai 


1 


SU.IT 


1 1.85 


« 


214, » 


1 1,515.19 














COUNTY 
TOTALS.- „ 






57.74 


4.«t9.M 


t >it.2i 


t 1174.14 


t 


I 1,164.16 


t M4.96 


i 


111.21 


f 111. SO 


1 9a7.16 


i 


511.17 


I 1.85 


1 


210.10 


t 


t 5,976,07 




2 
> 

8 








4 21.10 , i A.fK-l 

142.98 l,12y.17 

l.llt 1 24.64 




t 60.14 

l,e».94 


i 61.60 
164.64 


t 




» 


J . 




5 


).24 
97.11 
2.01 


1 111,68 

1,923.11 

60.78 




S.h.fi.M 


jii'io' 






9a!si" 








24,0) 


1.60 


„. 






WAl.TttS 




















£Hl^Tbut>.,.. 


1 


3J.W 


171.40 


S 167. Be [ $ 1,260.21 


% 


t 1,750.1B 


1 »ia.i4 


( 


1 14.M 


1 i,ea 


1 


S 101 ,91 


I 


11)2.56 1 $ 4,111,71 






' 1 
















B1.05 
I).7[l 




i 2,94S.0[| ! I 2,SIS),B7 




117,261.21 

1,104.36 

40,11 


i 1,951.89 

495.10 

166.04 

1.50 


$ 


)17.*) 




t 51, 11 


1.. 




$ 613.99 
591.91 
10711 


i 


519,71 1 126,148.52 
79.17 1,517.11 










!::::::::::: 






fnadrJ 






191. 1£ 


1,711.64 




Cvn^,tns IkidsH. 




2,491,80 

444,00 

l^.llt.M 














1.50 




Isitel AridjiM . 




























TimtHT Hndjct.. 




m.7i 












811.17 


1,UI.13 




60.00 


■is.ii 1" i,9ii.« 




Satr'Tonli.. . 




140.713 


9,121. » 


1 J,«1.70 ' J l.jlf.l« 




(11,611.01 


t t.aia.7i 


$ 


1)7. W 1 i 821.27 


1 1,8)1.57 


» , 




t 1.411.41 


1 


761.21 ' ^35,100.74 










f f,, Nh..t.J 








COUNTY 
TOTALS.... 






174.ai 


».4«.l! 


S 1,929.16 


5 


110, 161. M 


1 1,446.97 


S 


117.10 


S 141.11 


1 1,811.17 


1 


f 1,510.19 


s 


S65.79 1 


H9,))9.)l 


C^ntcnE Cnncifrc 






4.M 




f IJ.iSJ I 147.71 


i 


t 194.19 
10.19 


i 111.18 
76.12 


1...- 




S 


I - 


S - 

1.40 

11,40 


1 


7.89 
7.3) 


i 197.81 
111.9) 
11.B0 






1,090,00 

lU.W 

I. 117.10 


2.40 












. 


























Tim her l^idjicv. , 






41.66 












411.14 




94.48 


21.117 1 5»).)) 


























SuK^TufAJf. „, 






1.17 


1,HS.70 


I IDl.W 


f 14a. 4« 


(.,.. 


S 214.49 


t 184.80 


f 


1 


% 418-14 


% 


i 114.21 


1 


36.29 


t 1,112.91 




















WASHlhfGTON 


SilrfKc Tretiej.. 




2 
) 

: 

7 

a 


Jl.M 
1.7» 
ID.4J 




t 1,710.1) 
S4.76 


I 1,W.71 


J .45 




f 


191. » 




> 4.10 


t 


68.10 


$ 1,181.55 
191.44 


S 


179.01 
34.19 


til, 512.51 

9)7.0* 

8.00 

71,1) 

1.05 




S.» R M 






Mi.a 








Ofided. 




1,0^,44 

H7.10 

1, 997.1! 




1,00 












Concrtie Uridg»- 




9.67 
111.17 














19,17 

1.01 

Sol. 12 






5.11 






Tivlicr PridjKi., 
























7.15 




975.2) 


































SubTajiU ' 




sa.ji 


4.61), 19 


S 2.nD0.ll t S 1,190.11 


X .4« 




191, » 


$ 7.11 


$ 866.14 


1 


68,40 


t 2,417,00 


t 


37«, 51 


117,111,51 


















COUNTY 
TOTALS.... 




- --*, 


7i.M 


7.1K),SI» 


t 1,101.59 


t 5.718.18 1 S ,11 


J 7,491.79 


t 881.07 


i 


ISi.W 


t 7.H 


1 1,194.68 


S 


AS. 40 


t 1.561.28 


I 


111.81 


1 


lia,751 41 


DlVISiatJ TOTALS— F^EDFRAL. 
DIVISION TOTAIA-STATK...., 






1,!ftl.4S 


63,040,27 
6),7B].W 


(10,191.711 1 JH.MS.Iil S 

34,105.2) ( *1.4»7.J3 1 14,441. W 


511.899.111 SI], 01 1.70 
104,824.72 1],0^4.!5 


t 


M.m i 241.90 

?, 296.111 4,6)7.17 


SI4,284.15 
21,316.98 


5 


62). OS J2n,971.14 j 5 ) 
l,17y.21i 31,611.11 1 > 


.)17-10 5109.887-11 j 
,781-77 1 127.S41.«1 ! 


LJIVISIOS GHA>3l? TOTALS L 


l,M1.76 


nO.BOrt.K 


144, 297. «! 1 $79,7111.61 i Jn. 441.19 


Ilia, 724. 23 S41,041.8S t 


J, 138. 24 1 i 4,883.11 


117. 121.1) 


1 


i.wi.iB ' »42,5a7.m jn 


,101.07 ij 54)6.138-98 



STATE ROAD DEPAKTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

KTATKMKXT OF MAINTKNANCK COST BV COl'NTIES AND HICHWAY H! UFACK TVPK GUOrPS FOK VKAR lOHi) 

rOmtTH DIVISION 





TYPE OF 
CONSTRUCTION 




Surfxc i 

rtisp No. 


LENGTH 




SURFACE 


3ASE AND 
BADE 


BOADSmE 

DRAINivr.f. 


mCHT-OF, 


— 


STIUCTURES- LENGTH 




STOBM 
O.tMACE 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

CROUPS 

1939 


COST BY 


Ct>USTV 


Hi. J J 


B.i4jie 
Fen 


' Bnulihe 


20-F. 


0¥frl0.fE. A 

l.cs^ I h 441 in) 


L,/ More 


Miuri- 
lirKoui 






FcJiril 


Siart 


Peri dJ 11 


19» 




Cciflcnl QiAcrrtc. 
S PRM- 
<5r*ded ,.- 


1 
3 
4 

a 

7 




21. \ J 
14. 1» 




t 752.46 S 977.47 
las 4) 404. «7 
70J,J7 .W 

121. M 

33^.» 


I 45.00 
119,^5 


I 5.09B 54 

I9t).91 
4,757.50 


( 1,905.45 

aia.io 


s 


61.45 


f — 


1 


1 


f - 


i 171.35 
51,95 
214 ,68 
79.** 
7i.l7 


J 7,913.71 






1.754.*1 














5.66S,4J 
),]11.71 
1,118.90 






Cuncrctc Brid^ei. 
Se»I AridjlE* 


■19.M 
1J7.IM 






1.001.14 
1,007. » 


1,5* 

11.01 


















Sub-Toil la 






50.76 


47a .an 


i 2.1DI.B1 % I,)a5.04 


* 171,55 






t 


6145 




t 14,(4 


1 


J 


1 514,91 


$17,977.59 






B HiOia.HV r f,^^,.^t 










nnovARH 


Surface Trebled.. 




1 
1 
« 

7 


]1.14 
«.26 




no 42i.7i * 3.JA4.1S 


J8),441.19 


$ 9,479,W 1 i l.llft.lfl 


*.. 


. , IS. 


? 


1...- 


f 


I 1,»1.96 
I15.il 


$111,718.89 

1,195,40 

5.10 

4,644.74 










(ia.io 

7H.» 


SI .48 


»1.4J 


9t,71 


]5a.KS 










fLantrttt BtiA^i. 








3.B0 
l.DO 
















741.94 






' 






5,«5].54 






140.4* 




































sa.w 


l,17J.10 


$11,214.14 


1 l,04i.J7 


5S5,441.I9 


f 9,5*a,54 


i 5.711,51 


1 


S 5,80 


* 5.855,54 


1 , 


f 


i 1.91<,94 


« 17,570.95 






















COUNTY 
TOTALS..., 






ICN.ia 


2,1-17.4n 


IH.1l!.9t 


$ 4,41I.B1 


JB), 915,71 


117,585.19 


1 7,11«.I7 


s 


61.45 


) 1,011, 50 


1 5,867,98 


I .... 


t 


i 5,505.85 


S 


11)5,548,21 




SmtMv TfE'Ecd.. 


2 

! 




1.01 




f 29,10 


i 121.^4 






$ 1)8.94 


» 


1 . 


t 5,24 




i 


t ia.9o 


I 511.72 


















<M.<M 




































































1-J7 


MJ.m 


S 19. 2n 


1 lll,Vt 


1 


f... 


( IU.B4 


( 


1 


i 1,14 


f 


s 


t 11,90 


I 511.71 


■ 




















COI 1 ITR 


'^ur(jcc Treilcd 




1 

a 


7».Y1 

<«.ia 




t 1, 9^6.09 

»2.J1 

1.SH.74 


1 1.471. OB 
1,B11.73 


t B,49B.9a 


; 1,5U.I5 

71, B7 


i 7.179.74 
174,74 


1 


fl.OD 


t ji.ao 
.m 

ISi<49.B5 


1 


9 


t. 


( 875,14 
196,17 
141.79 


114,551.54 
4,611,80 
11,307,15 
























8. 117. JO 






1,195,79 


54,<a 


























StbhTntalf 






117.11 


H.I17.)0 


$ 4^911.16 


t 7,1B1.11 


$ B,4B8,9(, 5 i.Jll ^(^ ' I 7.274.48 


I 


6,00 


it 5,182,*! 


t 1.195.79 


J 


54.98 


(- 


$ 1.974, in 


150,474.19 






con NT y 

TOTALS ... 






12a. 99 


a.AiA.li 




£ 11, 498, 96 ( 1.451,50 $ 7.415.52 


$ 




J15.fi«I.tl 


i 2,199.05 


s 


54.99 


I 


i 1,941.00 


J 


110,796.01 
















LVeuciii Cicntrcre. 
MitLcirjnctvuk. ,. 

itnl Sri^Hci 


1 

s 

7 




H.§6 
11.70 


619. so 

77. on 


S 490.11 J ^29,14 


i 


i 1,I94,7« 


S 2,9*9. Ul 
9B5.79 


[. 


...IJ »- 


s 


1- 


i 212-Al 
61.09 
4.39 
1,*1 


S 5,196,416 

1,355,89 

55, n 

11.39 






).ai 










44,! J 
li,i7 


1.0) 




















1 




































17. IS 


tM.W 


t Ml. 10 


I 1,411,01 


f 


i l,4i<.5l 


S 5,914.n 






I M.71 


i 1.05 


t 


i... 


I 179.91 


S 7,807,10 


























C«n<at Cuncrcrc. 




1 

1 

4 
K 


lu.l^ 

1,70 

2.ia 








« - 

27,5*2,57 






1- 


' 'M,77' 


I « 


1... 


....(.-- 


I 1 1 .68 

1,544,54 
S.J8 

1,111.48 
177.81 
579.17 
10*, 11 


1 445,79 
51,054.60 
1 S3 . 58 
16,711,4) 
6,565,7) 
1,*9].11 
6,533,91 














.1.75 


31. » 




















lis. IS 
155,91 

i,ia 














I,2sa.7« 

W4.J1 
704.20 
BM.IS 


ill.TV 




4B6.99 




,40 




10,053,17 








r:,.nt[ci<^ Hiid^cs. 




t,on.aa 

17«.60 








5. 118.51 

7,VIT.19 














11.45 


■ 






Ttctther Btiii/^t%,. 






•: ]. " 




i. 481, 41 ] 


'^' ■ 






















i:].» 


7.114,1^ 


¥11,131.01 


1 «.ia«.ii 


J27, 5*1.57 


|ID.JT?.17 [ S 9.a32,>l 


I 


68.77 


I 5,V».47 1 H2. 718,45 


fin 


im,57 


f 


* 3,747,55 


$106,456,09 


















COLTMTY 
IOTA LI... 






Iflfl.RS 


7,9S(1.ftd 


$ll,na4.5] 


* 7,(\tp.l> 


f 57,541. 57 


I 

fn.7l4.n9 ' 115,197.11 


i 


(i9,77 


J S,J*0,79 1 *11,7S9.5" 


UO 


1(«.57 ■! 


1 4,017,46 


I 


(114,161.19 







^ 


■tup N43. 


^^ 










^^^" 


^^^^ 






L £ »j G TH 


EtlginecriAg 
Si|KrTi»ian 


SURFACE »ASe AND 
SUi.GRAI>E 


ROADSIDE 

AMD 
DRAIN ACE 






STRUCTUHES— LENt 


T H 


STORM 
DAMAGE 


SUM DRIES 


tAi^i 14V 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19)9 




COUNTY 


TTfPE OF 
CONSTRUtTlOW 




Mil CI 


BflJ(t 
fctt 


KIGHT-OF- 

*Air 


20-Fi. 
inJ Lcii 


1 


COST Blf 




Fe4er,fl 


Stiff 


Souiine 1 PirinJic 


OrcrlO-Fr. *[ lOIVI-r. 
Leu rhip 100 Of Mnfn: 


Sll.Lrl- 


COUNTIES 
19W 




r.cflflTnr Cuncrete. 
Surface TrEartd.. 

Concrete ArtdKCii. 


1 

Z 

ft 




7.0a 

.41 

7.7) 




1 179.10 


t 2,464.72 




t 699.07 






1 - 


I 


J — 


»...- 


1 


B4,40 


a 4*771.10 




















411.t7 


S,1)B.« 




1 ,7«0.9e 


9>t.2a 












116.19 


<,1».BI 
15.00 






ivt.oo 








15.00 
































5>uh-Tiii4Ji 


1 


li.U 


5)4.00 


1 691.07 


1 7,721,21 J5 _ 


i 1,460.0) t S 1,111.09 




t 


t 15.0(1 


f - 


a.. - 


t 


200. » 


ai),)11.0l 




















..,„... 


1 

2 
! 

4 
ft 
7 
B 


20.31 
14. «} 
Z.IO 




[ 214.9) 

frll.)S 

E.)19.11 

).0S 


S 69)1 




J 1, 097.1ft 
2.176.49 
1 ,716.94 


S ftftl.JO 

661. ai 

8)9. J 1 




a 106,9) 
.60 


J - 


a — - 


a 


a 


61.11 

IB). 16 

415,59 

).»7 


t 2,411.19 
1.7)1.11 

32,117,76 
8.45 

' 5. in 

15,259.66 














INmAN RIVLR 


S B.R.M. 

r-rjdfJ. , . 






TD.K 7.0JB.12 












n,aii.9n 


'1(1.00 


1, 517.62 


J. 10 

11,7I).U 


















Sirel nfn^p^c^ I 












Timber BriflRCI. 






M).U 




),0I1 


. ..- .— 




566. )9 


















£ubTDr«lk..^, 






ii.-n 


11,410.70 


$ 1,1)7.11 


I 4,4)7.9) 


i B,)B7.4B 


i 5.090.99 


a 2,161.41 


t 

a 


10.00 


1 l,S2).17 


112,710.46 


a 


a, 


i 


,067. 99 


()»,)70.57 






conNTV 

TOTALS , . , 






a»,o\ 


11,^74.70 








1 7.))l.04 


a 4,i94.)i 






113,715.46 


s. . , 


« 


I 


,161.)» 


1-.. . . 


$51,891.55 
















Y' IIR.M 

S{iK-eNjnc<ittv .. 


1 

] 

6 

7 




.17 




))).44 


) - . 

14). 21 


! 

15,841.40 


I 1.25 

a*6.7J 


5 JJ.)6 
547.5) 
11,77 


t 


t 


a 


J. 


f. 


S 


111.71 
12.18 


S 79.51 

17,926.91 

11,77 

1.62 

7)9.69 






1,14) .40 
110.70 














1.62 
591.41 
















UJ.17 
















12.94 














Seb-Tntsl» 






7.17 


i,))4,10 


1 )04-01 ' $ 14). 71 


115,9^1.40 


S 169.01 


$ )B4.)B 


a. . 


( - 


a )9).10 


s 


t 


a 


96.2) 


511,760.56 
















Centcnr Concfiecc, 




1 

1 
\ 

^ 

s 

A 
7 


68. se 

13.77 
S.H 

2a .4) 




! 114.6) , J 4I».SI 

1,74)-91 . 5.1)4.6*1 

t)2.)l 11.09 
SB. 60 . HA.U 




J J50.70 

7,2)7.40 

60. )4 

i,iii.i5 


a 145.71 

), 691.6) 

149,97 

S74.)9 


a 


mil 

)ft).17 


S ,., 

190.1) 


1 


a. 


!. 


t 


11.74 
45). Ill 
19. )4 
11.16 
97.75 
12.1) 
)).00 
)l).«l 


a 1,2)9.42 

22,])1-H 

9)«.ll 

784.99 

), 464-55 

I7t!.96 

1.447.97 

10,41). )0 






SH.R.M. 

Utadc6 ! . 


1.414,7) 

74ft. VI 

}.)Qs.ao 


1,»4).14 




MARTIN 
















i— 


Mi^cManeuu^... 




4Z1,H 

21.61 

111.4) 

1,617.41 


147.41 


.40 
4,119.07 


\\6.m 

1,111.14 
5,445.20 








U 












Timhxcr llridui,. 










































S«b-Tmiilt.... 







114. » 


),)J0.OS 


$ 4,)(1).B1 


S 6, 561. A) 


t 2.94). IW 


a 9,969.59 


a 4,(60.91 


s 


921.6a 


S 1,009.11! 


( 4,7ftS.2) 


a 


a> 


*i 


,321.14 


a40,646.a5 






COLTNTV 
TOTAI^.. 






111.20 


ft,BiJ4.i; 


S 4.B94.B1 


1 
S ft.7H.06 ' $in,mi^,H 


SIrt.jljH.ei 


S ),44)-49 


911 .6B 


S 5,009.*1 


a 5,)»'0.)) 


5 


a - 


a 1 


,517.57 


i- 


i|^e,J0'?.4i 




CoiKrtre Undn... 


6 






)60.40 


i IS (1) 




s 


a — 


*- 


ij 


I 156.49 






t 


9.10 


a 184. )i 


























Sub-Toi j|*. . ^ ^ 








M0.40 


1 IB.O) 


5 .,_.. 


I- — -, 


.»., 


s 


1 


1 


$ 1)6.49 


I. 


a. --- 


t 


9.10 


a iM.u 






SuTraccTrciicet.. 




1 

6 
T 
S 


a9.4i 


1«1.00 
)1, 9)9.1) 


1 1,692.9) 
21.47 

94.17 

14,07 

1,75). 77 


ill, 067. a) 

.4« 


f 


1 l,]ll).4» 


I ),!«7,49 
70.01 


1 


* 61.10 


t 51.7) 

1,7)1,64 

100.11 

25,904.11 

}2),79«.ftl 


a 


a, - 


1 

1 
1 1 


•47.14 
4,75 
12.50 

,051 . 15 

,924. OS 


a2).000.96 

126-89 

l.BJJ.SI 

30). 94 

39,114.97 

154,291.37 








».17 








MOSROL 


CcPdCfEic FtndHci. 
Sred Hridjiei... 




























11.50 
1,405.17 

1 1.5)1-47 










Ti rater &ria^n,_ 














.....J. 










Siib-Tpiih-._. 






I01.91 


W,]l).ll 


t 4,)76.6) 


111 aes.ii 


1 


1 l,«l].4> 


» 6,0)7. »l 


( 


. >0.17 


a 


a. 












1 :<>UNTY 
TOTALS.,,. 






lOi.SI 


)6,*7).i! 


» 4.)(4.6fi 


Jll.MH.M 


! 


$ 1,]D],4> 


> 6,017.51 


t 


30.17 


a 1,551.47 


H),9)).I7 


i 


a - 


I 1 


,91). 80 


$ 


iu.Aii.y^ 




S.Hh.M.. .._. 
CuiKrcK Bridget. 
Tiinhcr KnJuck-- 






).<J 




t 27}.» 


1 2.75 




t ).]M,]1 


( 


5 


(. 


f 

i.n> 


a 


1... 


$ 


70.72 


a 1.615.31 
4.00 






17).44 
Ul.TO 































Suh-Tauli.... 






J.47 


497.14 


I 17). Vl 






t ),))6,)1 


a 


I 


t 


a 4.00 






t 


70.71 


a 1,619. 21 
























&urfj.(E Trcifcd,, 
S.&H.M 




2 

J 
4 
6 

7 

a 


67,41 

7.11 

.IS 




* 1.994.94 

IJ).]) 

2) .61 

7.92 

1.47 

l(),29 


« 6,)2I.Ba 

iD.n 

1)9.67 


( 611.14 


»2).714,l) 

1,6)1,29 

54.12 


I JiIIO.D] 


f 


I 


1 ...... 


f JM.M 


I 


a 1.601.4) 

100.0? 

)4.17 

l.el 

.97 
94.60 


141,715.1) 

1,99). 71 

6)1 ,B4 

11.9) 

16.10 

1,100,10 














OKt£CHUB£it 


Gfjdcd...,_.,. 














"" '" 








,S[fd Prided 




)A.BO 
UI.X 








9.40 

B.511 

1,149.1) 


)l.00 

5.26 
412.59 






























Tirab^i^ Eii^gc*^. 














lBa.64 










Sub^TuraJi..., 






74. B) 


),)14.90 


i 4,446.B) 


1 ft,a91.)B 


4 616.14 


n7,)9».54 


a ), 120,0) 


i 


lM.e4 


1 1.167.08 


( )1B.11 


1 ))5.)6 


a 


1 1 


,»)ft.(l) 


a46,54l.l2 






COUNTY 
TOTALS-,.. 






HO.W 


ti.013.04 


$ 4,722.11 


i A,a95,i) 






1 




f 1,167.08 






J 


t 1 






IfO 2)0. 4a 








































STATS ROAD DXFARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Uvlilon 

•STATIIMKNT UV MAIN'TKNANCK COST l!V COI NTIKS AM> IIKillWAV SlUKACK TYP!'; CiROl'PH FOR YKAR 1939 



FOURTH DIVISION — ConUnued 







Hjfthw* 


r Suffice 

uup No. 


LK N 


CTH 
Feci 




sun PACE BUE AND 
SUB-GRADE 


ROAaSfDE 

AND 
□HA IN AGE 


KIGHT-DF. 

WAY 




- 1 nil. TURES-UeiSCTH 


STOSM 


SUNDRIES 


rosT BT 

SUBHCE 

TYPE 

GKoure 

1919 


COST Br 


COIN TV 


TV PI- OF ' ' 
CONSTRUCTION 


Uilti 


10-pi. 
in8 1.MI 


OverlO-Fi b 
Inn ib>n 100 


IOO-F> 
tit MftTF 




COUNTIES 




Suic 


it.i.xinc 


PErindit 


MiKcJ. 


DAMAGE 


19)9 




Surface Tfcirrd. . 


] 

2 

4 
i 
6 
1 




9.48 

1.01 

It.Bl 

.11 




11. W 


S 196.6) 


J 


f I.76U.14 
9).6A 


) 1,1)1.76 
I7B.U 


$. 


J 


) 


$ 


t 


$ 76.46 
41.14 


( 1,944.14 
)M.77 


























Caatrcte Beidgrk. 
SrnL 01-Jdljn 
































i,on.97 

1M.8] 


■ .>] 
11 .« 














J4.77 
11, Bo 






4.17 
).»7 


37.99 
113.81 




















94.6<} 






































n.*i 


I.2W.H 


t 491.11 


t I»6,6) 




1 I.BM.at: 


1 l,)3D.64 


$ 


1 94.60 


$ 66. 57 


$ 


F 


$ 118.04 


$ 4,463.41 




PALM SEACII 
















CcRienr Cuittrcfc. 




1 
1 

y 

4 
1 
6 
7 


8.00 
140.16 
11. Dl 
18.70 
5.97 




t 178.1) 
8,014.46 
M.B) 
175. «4 
116. 1) 
1)8.19 
S«.U 
l,tU.60 


i 390. W 

11,611. IB 

191.31 

1.100.57 

1,1)0. IB 




f 507.11 

iO,)*).7S 

11.4) 

WS.iB 

1.014.90 


$ 671.17 

13,974.08 

317,17 

)6,4I 

118.7) 


(., 


19^84 
1I,)0 


t -- 


$.— 

.41 


$..... 


* 


J. .... 

1,340.51 
18.71 
121.19 
81.8) 
4).01 
140.70 
411.01 


$ 1,746,97 

148,116.14 

644.81 

1.151.60 

4,719.01 

314.11 

4,174.38 

11,761.15 




74,999.97 
16. n 




S B.ft.M... 




































t^ncpcEc 3ri4j^«. 




1,91). 64 
1,169.00 






J. 00 
1.9)7,19 
1, 470.il 


M7.59 

BI1.14 

1,146.01 








































































Sub^Toult 






194.(11 


fr,9fl7. 87 


{11,1)9.69 


|7B,544.» 


$7) .036 .80 


lE13.)l4.Qfl 


$11,117.67 


t 


«.)4 


$11,411.81 


f 1,68^,60 


$.... .. 


$...., 


1 1,470.09 


$176,091.19 




















CClUNTTf 
TtKTALS 






2M.lf 


^?,iy].7J 


$11,612.81 


$21,841.34 


I7)-D16.B0 1 Sl),170.7[t 


$11,768.11 $ 


38.34 


|11,)17.41 


I 1,751.17 


$ ,. . .... 


1 ..,,,,, 


I 2,591.13 


$- 


$110 117 01 




















1 
ft 




.1) 


46.00 


t 


t 1.70 




I to.io $.. 


-::;:;::: 


$-- 


i 


t. 


%..- 


$- 


i 11.10 


























S^^TarvU 






.1 1 
HI. 116 

».o) 

11.41 


«.(» 


t- 


1 2.70 


s . 


s 


$ lO.BO ;$ 


$ -.. 


1 


$ 


' 


$ 


$ 11)0 
























1 

I 
4 

1) 




t 561,70 
ail. 81 
ID.l) 


] 4B.36 
1,»3.6B 
1,0)4.01 


f 

4.)7 
.90 


I t,B76,79 

l,Bt4.61 

10. DO 


$ 1,I».]9 

l,8».06 

117.W 


$ 


60.61 
147.11 






1 13.60 


1 


$ 148.57 
18), 97 

71.91 
4.1) 

1.09 
4)9.44 


1 5,176.13 

IO,7IB.13 

1. 111. 10 

iB.74 

193.14 

11,«r.47 








' 'ifSBl.TO 

147.™ 

),3!).70 


30. 9J 








ST LUCIE 


drjdcd 




106,90 






Concrete Jlridj^n^. 






34.49 
7).S7 

9.439.40 










).69 
114.74 












IIO.M 
767. B9 






















































S?.1« 


),W\.40 


% 1,170. 16 


1 6,0)7.07 


* 5.47 


$ 4,711.41 


$ ), 110,1) 


t 


507.71 


$ 9,618.71 


$ 87S.18 


f Ul-SO 


* 


$ BW.14 


$30,381.11 








. . 






COUMTV 
TOTALS 






87. M 


),409.4D 


» l.)70.16 


» 6,019.77 


S ).47 


14,7)1.41 


* ), 110.9) 


i 


W7.71 


$ 9,618.71 


$ 811,18 


$ 111,» 


$. 


I MO.M 


S... -.. 


$>0^37S,e3 




















116.4^ 
9JJ-H^ 


^7.7^4.^ 


^ 4.771.16 
i7,l!).« 


Jtl,(i«.ll 
BI.4I7.B6 






!ll,874.49 


S 


61.4) 
1,771.1) 


J 1.171.41 

31.9IJ4.91 


! 936.09 
6), 95). 98 






I 1.389.10 
17,970.10 


$66,331,411 

661.IXM.74 




niVlSlQN TOT .A 








106.17)34 94.W7.li 


10,641.11 






















l,()94.il 


95.Hl.i« 


»61,B9).90 


»).0I1.9» 




.81), 78 


$)4, 186.14 


$66,812-07 


$10,641.21 




$19,1)9.10 


$...- 


(727,516.14 

















FIFTH DIVISION 



Hhflhwa^ S'qrfirc 


LENGTH 




SURFACE »ME AND 


KOADSIDE 

AND 
DRAINAGE 


R1GHT.OF. 


STRUCtU RES— LENGTH 


STORU BUHORIES 


COST BY 

SURFACE 

TTPE 

GROure 

1939 




COUNTY TVPE OF 








1 


MU«1- 


COST BT 


COhlSTRLrcTtON 

1 


FcdrrlJ 


Utlt 


Hold 
Mill. 


Bndjn 


Mi 


kuuEine 


Perinlii: 


2n-Fi. 
and Leu 


OrtrlO-Fi, * 
Leift (liAD lOQ 


100.Ft, 
Dr Marc 


DAMAGE 




1959 


1 


1 




l.M 
J.HO 




J 141.31 

4,244.42 

Jl,4* 


5 249.10 

3,9fH.n 

7.00 














( — 


S 16.16 
170.41 
11, BS 


* 893,41 

121,015.91 

510-16 

19.60 








IM, 344,13 


598.41 
113-94 






17.01 














11.01 






{'LIlK'flf PIlJL^^ S 


i.ni.ii 








19.K 






Si<h-.Triialu 
































47.08 


l.Ml.ll 


f 4,439.19 


t 4,210.13 


IIW.344.11 


i i,n5i-i4 


f 3.771.93 


J, - 


1 — 


f 46.11 


i 11, M 


t 


1 408.45 


S112,I49.46 












Cmrrtr f-Ljijtrete. 




1 
I 
1 
■1 

7 
B 


9.H 

11.70 
JS.IQ 
6,fXt 




$ 414. BO 

4,a7A.21 

134. ZO 

1M.71 

J1.4B 


1 1,710.01 

4,133.11 

103.95 

1,IM.44 

77,21 




f l.lAl.ll 
l3,in2.9H 


i 144.30 

i,932-7« 

94.31 

135. S6 






f 6.14 
71-11 


B - 


$ 

1.75 


B 94.11 
726-21 
16.611 

69,27 
S.51 


1 5,951.19 
19.157.74 
5,791.56 
1,951-01 








3.14 


1.90 
































































Tiirtincr bftdrn. . 




4tS.KI 
]7.»7.N 




1 











3S7.IB 
7OT,» 










n.T^' 


14.04 
1,313.13 


1,094.91 
3,115-55 






11.11 
396.10 


1,511.16 
6,605.51 






,, — _ 




■"" 






Suh'TdiaJp ... 






112. n 


3a.Ul.Kl 


te.S40.49 


J 7,194.91 


t 19t,t9 


— 

119,513. 39 


t 5.677.37 


t 96.69 


f 2,327.19 


( 4.115.14 


f 


f 1.75 


1 1,412.61 


S41.271.29 






COUNTY 

TOTM-S ... 


■ ■ ■ ■ 




)«.2I 


19.912-92 


SI1,3T9.flft 


111, 413. 16 


511'^. 011-92 


i20,51B-71 


S 9.l51.Jt 


J 96.69 


S 1,317.29 


I 4.431.65 


% 11.01 


« 1.75 


1 1,131-10 


J 


3170.310.17 




SurUiJC tf^iicfJ 1 3 




11.94 


23.00 


t 275-117 


> 292-77 


$. 


3 1,071.71 


5 191.74 |(- 


i. 


1- 


J 67,01 


B 


3 51-77 


3 1.059.fi7 






CnncrrIC Uuifti. 


6 


















S 1,039.67 






&mh*TauU 






11.94 


25.00 


J 271. f 7 


I 191-77 


[ 


( 1,071.71 


* 191.74 


* 


1 


$ 


1 67.01 


J 


t 51,77 


























1 
4 
6 
7 
> 


)4.4« 

le IS 




t 3.04B.49 
191-04 

J. -41 


S 5,11-1.7] 
I.16B.43 


f 


1 9,7H-0) 
4,00 


( l.HS.Ot 


% IM.BD 


f. 


t 1-15 


t 74t.4l 


I 

.45 


t 473.61 
39. Bl 

i-iiii 

1.B5 


(19,967,54 
1,604.82 

17.74 
















1,014.40 
121.20 
197 .» 










10-50 


































































SiibTa»U . . . 






70.11 


t,444.ZO 


t 1,17J.§0 


» 4,MJ.1( 


1 


[ 11,793.03 


t i.aoi.oi 


I 134.61 


J, 


t 114.11 


t 74B.4I 


i .45 


S 511.91 


111,814.91 






TOTAUS ...| 




H.77 


1^467.10 


t 3.531.17 


I 1,843. 91 


1 


(lu,A««.76 


J 2,894,77 ; I 114.11 


s 


; 114.11 


B 113,42 


J .43 


S 590-61 


B 


B23,9I4.58 








1.11 

30-01 
4.tl 




t 9.01 
1, ISO 36 


i 10.00 


I 

51.72 


t 27.90 
10,07(97 


1 U-40 
3.H0.14 






B. 


, -....^. 


J -- 


$ .71 

460.01 


t 114,02 
15,564.15 






Sulfate Trcured.. 
Gridfid 


2 

4 




31.39 


















911.75 


































35.97 


911.71 


t 1,319.17 


S 195.41 


S 51.71 


(10,104.17 


1 1,906-64 


i 31.55 






t 59.»i 


.f 


$ 460.71 


(15.471,17 




























14. 2t 
I. VI 




S IM.20 
1.74 
fi9.2B 


S ■,1»4.M 


f 1M.9S 


1 48 13 
9.13 


$ 914.11 
3fr.01 


t 


». — 


I-— 


I 


r 


t 56.93 
1.93 
16.14 


B 1,017,16 
70,37 
655 61 
















Timber briJjiei^. 




117. BO 








71A.96 


11-M 




















SaivTsiik.,„ 






U.M 


217. W 


t 337-22 


$ l,I64.M 


I IM.U 


f 51-10 


t 970.14 


I 


I 710, 96 


I 11.25 


S. 


s 


1 ni.oi 


S 1,945. It 






COUNTY 

TOTALS.... 






bi,i\ 


1,130.53 


» 1,926-79 


J l.diJi.ll 


S 19^.60 


$in,i«i.u7 


S !, 87(1. 71 


( 51,1! 


t 716-96 


J 11.13 


S 19 .IB 


B - 


i 346.74 


1 


119,411.35 




,S«rJjf- TF«^fd_ 

Graded 

MiKrlFAnpju*.., , 
Lmtu-rEtc ^ridjiev 
Slcft 3fjd|[ci 


1 

7 




.21 
14.9* 




t.- 


$ 


3 


i| 


3 2 83 '^ 


i. 


i - 


B 


1 


S -. 


I 2.13 


























1,391.01 


1,001.03 




>.B«5,ta 


3.141.91 








51.12 




347.07 


10,713,16 

,45 

49.31 






770.40 
fil.OO 






.4} 

17.40 






















31.93 








































Suh-Tqr4li 






11 .eg 


I1J1.40 


5 1,391.01 


$1,IW6.0} 




% 5,A65.«) 


J 1,245.71 


] 


1 31.93 


B 17.13 


* 51.12 


B - -. 


B 147.07 


S10.11B.49 


















LAKE 






1 
2 
i 

b 

7 


11.3) 
191.09 
2il.M 




1 

4,190,75 
BS9.S1 


I 

4,3B9.10 
911.10 


! 


1 

11,3111.04 
i,B35.53 


t 

S,U9.41 
l,417,l« 


f 

1)1-66 


1— 

10.99 


I 

534.37 


* — - 

BU-0« 


I -- 


1 

751.70 
135.45 


B 

30,691.29 
6,196.97 










-m.ii 

134 .SO 

j.vn.to 


















94.47 












«7.7I1 
379.91 


56.110 
129.77 






11,96 
44.10 


191,56 
1,0«9,91 














... 








11.61 
















" 












Sub-TuiiU 






U4.17 


9,93l.«) 


1 3, 101 .43 


t 3,317.50 


*.. il4, 531.39 


t 9.756.77 1 * 211.66 1 i 491.51 


1 1.140.14 


» 147.71 


t 


B 914.21 


()«,151.74 


349,090-11 














COUNTT 


1 

1 


















f 179.93 






(. 






































^ 



STATK ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATKMKNT (>!■' MAINTENANCK COfiT BV COINTIKS AND lIHiHWAV KfHFACK TYPE GROUPS FOR VKAR IHUfl 

FIFTH DIVISION — ConUnued 





TVPr OF 


HillllL.. 


iiin Ni». 


LBN 


GT H 




SURFACE BASE AMD 
SUB.CItA[>E 


ROADSIDE 


RIG KT,OF- 


STRUCTUIES— LENGTH 


STORM 
DAMAGR 


SUNDRIE.S 


COST BV 
SURFACE 

TTPE 

GROUPS 

191? 


COST BY 


COUNTV 






S.ptr.i.in.. 




AND 
DEl,\INA(;i-: 


1 1 


MiKcl- 
laiKoji 


COUNTIES 


(XWSTftrrTlON 


FcderJ 


Sidre 


r»^l1 nfiJf!£ 


KouTinc 


Pcimdii 




(]*crlO-Ff.fcl 100-Fi. 
Lcii rliAn 100 or Mort 


1959 




SB.R.M. 


1 


---' 


4,14 
ID, 30 




t 3X1. t< 


4 «4.52 


i -..'. S 1,199,74 t 1,078.38 


« 1.30 


* 


I 


J 


t 


t 118,46 


1 4,191.98 






jmMi" 


115.8! 


9,»8.77 










^ 






10.876.15 





































5ub-Turali 






)V14 


HO. 11 


J eat.i7 


I 9,U).» 


I 109.94 


1 2,410.63 


1 1,979.01 


J 1.58 


1 - 


(.— . 


s 


t 


I 118, 4« 


113,189.1) 
















Celtic nc rnotfTlc. 
Surface Trmed., 




1 

2 
I 

T 

« 


.05 






16.00 

11.141-11 

til, 95 




f 6,00 
ll,a5).57 


1 lO.M 

11,695.65 

21.00 














1 11.06 

31.391.71 

1)4.80 

104.98 

1J0.78 

15), 194,13 








<,I1I.S5 
19.10 
11.94 
3, BO 




514.W 


41.11 




111,51 




I.W(,67 

71.55 

6.81 

1.15 






.IH 


119 -W 

141.40 


















iai.4n 
>i,« 










Tmb^t Uridftw.. 














44.10 






























^ub-TpTjh 






1)7. » j 7»7.70 


( «,l57.e9 


JH.173.17 


1 


HI, 659. 57 


115,717.71 


t 514.09 


t 91.18 


8 167.0) 


t 118.31 


1..,., 


f 1,478,19 




















COUNTY 
TOTALS.... 






1 
1711. H(l 1.^47.»I 


S *,96i.g* 


M8, 111.46 


S 109.94 


113,09(1.11 


<I5,706.7I 


I 315.39 


1 91. )8 


I 167.03 


1 118.31 


t. 


1 1,591. St 


i. 


(68,461.48 






1^1.^1 

li.By 


i IVJ.ftLJ 
1,168.00 


S 47. « i 


3 H83.il 
11,061.61 


S eii.sQ 

857.50 


3 191.00 
136. Oj 




$ 


$ 181.84 Is 


! 69.9) 
501.01 


1 1.378.49 








15, 76). no 




jConcrffe brpd^r^ ! a 


















80,70 


1 


*..- 


» 








55. 04 










13.04 
























Suh Tmjis 






}i.4a 


JM.JO 


$ l,618.fiO 


1 790.14 


t 


$11,944.74 


1 1,310,08 


t 649. OS 


t )3.a4 


* 


t 117.18 


1 


t 570.94 


818,376.35 




(JcmriiE f.cinCntx. 




1 
I 
4 
5 
6 
7 
1 


-JI 

41.01 
i4.71 




5 

191.74 

79 .SI 

1,131.05 


S 

1,745. IK 

106.38 

3,410,05 


» 

2,10 


'\"Mi'.oi 

380.97 


i i,4i9,» 
6,6)8.01 


40^17 


i 


i " 


t '"57.4a" 
41.01 


K'.v.y.'/.'/.^ 


j" "'io^iB' 

4.41 
151. 5» 

7.41 


'i'i'.ifKl'.ii 

190.91 

11,148.11 

76.47 




nR.'\NGL 


GraJ[^J 





60.10 




















CmhucfiCt HndcM.j 


Kn.90 

101,00 

l.Ill.W 












1.13 
17.95 












11.19 
53.81 


47.14 


60,00 






















































Suh-Torilt. . 






101.75 


l,llfl,70 






I 8,117.19 


J 355.51 


1 119.10 


( 47,14 


1 159.36 


% — 


J 145.111 


3I7,1H Jf, 
















COUNTS 






in. I J 


2,383.00 


|4,J43.J9 - ■ ■ ■ :s ^ l.Iii 511, ^1?. HO 










1 416.74 


) 


f 916,78 




















CfmcrtI Concfcrlc. 


I 

I 

6 




4.B1 
40,11 
1.97 




t 600,08 I Hi. 17 ,J 


1 «Stl.61 
1,635,47 


5 l,B[>9.7l , S 1,I49,3B 


( t. 


$ 


1.,-- 


f 3«.86 
K1.79 


3 3,iwl .o;i 










69.36 










Cuntrrcrc BndKi. 


1,735.17 
MJ.IO 


15.M 










131,47 








9.6i 


1H.77 




























































Sub-TiatiK . .1 . 




4«.W 


1,418.47 






f - 


$ 1, 3)6, IV 






* 111.47 


s 


1 


t 


$ 380,11 


t 9,419.89 




















J 
J 
4 
i 

7 

a 


IJ.JO 
14.46 

1.70 




) 1)1. Ei« 
474. SI 


S 1,116.11 
1,M6.)1 


J...- 

115.00 


t 100-&) 
«)1.31 




8 


».— -- 


( -,---- 

17. » 


1 '. S 110,11 


S 1.304.16 
4,475.67 








198.77 






273.96 






GtAitd -' ..- 

MiMclJaneOLSi 












151.30 


2,1)0.15 




82.15 


[14.90 












64.51 


1,K1.09 






76.30 
1,&50,50 


















TinbEr Bridgn 






1)1. U 












813.18 


633,54 






147.98 


1,818,03 


























£Db-Ta»'i 






71,98 


1,917.00 


i 1.071.03 


( 5,991.37 


t 135.01 1 4 914.41 


( 1,119.15 


S 1«.00 


S 811.11 


S 635, 34 


1 17,50 


( — 


( 608.77 


511,111,07 
















COUNTY 








5,343.47 


i 1,118.91 


I t,8H,77 








1 1,173.56 








1 




(-. , - - 


120,770,98 



































Trr Cfkiup Ho. 


LENGTH 


Eflirmcetinji 


SURFACE BASE AND 
SUB.GItA[>F. 


aa.\i»iDi.: 


BJGHT-OF. 

WAV 


STaUCTURES — LENGTH 


STOSM 
n.lM^GE 


SUMORIES 


COST BV 
SURFACE 

TYPE 

SOU PS 

1919 


COST BY 


tOUWry ' TVPE OF 

CUNSIRUCTION 






AND 


30-Fi, 


1 
Lr&&tli4n ][>n, ur Mnrf 


Mi«tf|, 

llJlKIUS 


COUNTIES 


FcJcrll 


SrJff 


Uilci 1 Feet l^uE^rr V ii 1 i>ii 


Hajrinc { PfrLudic 


rJR)IN.\GE 


19)9 




' 1 
J 




H,(il 
11 .78 




t l,i«I.Sl 

IbS.ai 

i.4> 


I 910. 16 
J,49B.46 


I i,l!).)) 

106. M 


f 6,617,11 
l)B.66 


( 1,M7.14 
457.10 


$ )9.4i 
t.)) 


$ 1 


1 151.08 


s ^. 


* 1«9.40 
41.49 
1,00 


)17,111.19 

1,))).66 

14.99 
















»4.ai 




17.54 








PUT>iAM 






























47.19 


»4.l)0 


i i.aiu.77 


i i, 411.61 


I 1,491. 9) 


S 6. 79). 78 


t 4, DM. 54 


J 40,77 


f--- 


I 17. )4 


I 151 .08 


S 


1 116.19 


$31,409.94 


















I 
5 
i 
6 

a 


4S.AR 
S.8] 




$ 1.600.01 


f 1,111.116 


I 1,196.17 
97.14 
11,60 


( 1,194,40 


t 4.119.04 


! 119. )9 


$ 5.)5 


t 191.75 


t 1.7)8.11 


I 


$ 196. M 


fll.KD.lB 

97.14 

1,141.71 

711.41 

),J64.7« 

1.72i.l7 
















ta:.4i 

111.!* 

Bll.» 


uo.ia 
a.i) 


&4.)0 


S15.91 


36.64 










20.90 
7.7) 
B8.1) 
41.15 




dinCrctc HrEdgn. 




i.aOT.i)! 

675.90 
9^,70 














)1.71 3,919.10 
l,)0H.6B ! 16),iJI 
























U.71 






































St. 11 


4.»«.)1 


S 3.119.79 


$ I.)40.1I9 


i 1,504.91 


$ 1.960,70 


I 4,8)).nl 


$ 144,94 


I l,)47.7) 


» 1,9)9.1) 


$ 1.7)8.11 S... 


$ 461.11 


$30,131.41 
















COVHTX 
TOTALS . 






loj.yi 


4.910. VI 


S 4»P91.1ft 


J 1,9)il.SI 


$ 4,946.B6 


> 9,7)6.41 


I 9.119)6 


1 IS), 71 


1 l,)47.7) 


$ 1,9)6,69 


i 1,009.10 


! 


J 699.00 


$. 


!42.71).41 




7 




i.ai 


171.40 


1 194 HI 


S . . . ,|J . . 

1 


S )36.70 


$ 714.69 


S . 


J 


$ 


$ 


$,-- 


J 41. SI 


I l.^Ml.l) 








4.1) 












106.91 






1.11 


21). 34 




































l.Sl 


m.8) 


1 198.97 


1, 


f - 


S 136,70 


t 714,89 






$ llia,98 


t 


1 .„.. 


* 4).91 


$ 1,69). 47 
























^ufEue Trf«ied 




1 


M.17 
17.01 




t 161.87 
1.8)1,00 


t )9).9) 
6.)«I1.36 


J. ., 


$ 41.0) 

b.i(ia,B9 


( 511.96 

1,106.10 


i 


f 


I 11.65 

4,40 
1,910.40 
1,654.51 


$ 19.01 
11.79 


I 


I 41.011 
»1.71 


$ l,«J),)) 

17.868,61 

4.40 

3,lfl9.00 

1.1)1,16 












1)7.10 


i,6i).Ba 


15.60 








CoiKrcTt bridj^ci. 
Si«l Hr>J«e».^._ 




IM.OS 

Wa.M 

1^017.40 








141.46 
1M.7] 


















116.14 
111,61 








35.01 










ad.46 
































Sub-TDrils.... 






ei.is 


1.«M.75 


V 1.716.06 


1 7.1BI.)] 


i 1)7.10 


I K.1)6.93 


S 1,610.06 


1 1,61). IS 


$ 96.06 


$ 1,180.97 


I 40,10 


$ 


t 6S5.)0 


$11,B98.94 
$... 






COUNTV 






«].i» 


l.ON.tO 


I 1.911.01 


1 7,1BI.)1 


S 157,10 


} 6,681.61 


( 1,144,9) 


$ l,6B).a8 


$ 96.06 


J 1, 7*9.9) 


S 40, Bo 


t 


* 701.49 




















C^iKrtie Undjici- 


1 
1 
b 




ij.« 

11.7) 




( 4,in.94 
40) .79 


S I. 147. 34 

1)1.33 

).M 


S S,lfr7.41 
50-74 


111, 501. J) 
874.11 


5 9.11)9.1) 

1,3)1.71 


$ 3,391.0) 


I- 


1 


i iia.79 


$.... 


121, 6t 


5iS. 101.64 

i,!l9.4) 

5.)0 






4111. ga 










































Suib-Totdlt 






M.ia 


4>0.B0 


f 4,791.71 


1 1.481.96 


i &,)ia.l6 


J11.175.M 


$10,841.6) 


1 1,19). 05 


(- 


$ 


$ 111.79 


$ 


$ l,)77,9l 


141, 616. )9 






















2 
> 
4 

s 

a 

7 

a 


7>.04 

ia.«l 

1.9B 




$ 1,164. 9a 

17B.fll) 
1)0. IV 
8), 16 


S ).)99.n) 
IH7.66 
9)1.53 

)11.4a 


S 71,16 
7,41 

46,)) 


I 1.389.31 
DS.TI 
111.10 
18.16 


» 1,)14.!6 
9B.S1 

57,69 


$ 970. SO 


s 


t 119.11 


1 171.67 
11). 81 
41.11 
19. 50 


$ 


$ 141.10 
14.41 
51,1) 
9,S7 


$10,961.61 
3, 179.81 
1,149.99 
79U. 1 1 
291.10 
5,171.65 
S,9tl).78 






S B.K.M _.. 

GrinlcJ, 










ST JOHNS 


---- 


)6.)4 


4.91! 


7,00 






1, ail, 10 

4I1.W 
13.I97.M 






196.10 
4,111.63 
4.510.45 










449. a4 
Wl.Ofi 


















187.19 
3)9.3 3 
















51, )3 


)ai.65 




























Sili-Tpialt 






111.61 


]4,4SI,40 


$ ].«):.]> 


S ),06).'l 


t 117,01 


* 1,719.41 


I 1,470.9) 


$ ],0)B.B6 


$ 186. V) 


$ 9,491.36 


S 789.30 


( 


1 787.22 


$1),)61.0B 






COUNTY 
TOT.ll„S 






146. B4 


I4n911.10 


t 7.411.93 


1 i.m.i? 


t 1.44). 17 


)I6.])4.HL 


SI 1.114. ^6 


i 1,111.71 


$ 116 . 1) 


i 9.491.26 


1 917.99 


J 


f 1.16), 11 


$ 


$67,1».«7 




















S4ir{d£c Trrdic^, . 


1 




.6) 


( 


s . 


I 


i. , t- 


J.. 


I 


1 


I 


I 


1- - 


s 






So^Tisufi.... 






.M 




I 


S 


» -f. 


$-- 


1 


(.... 


I 


t 


I 


I-- 
















z 

4 


90.61 
11 .M 




f ), 111.7) 


1 1,411.61 


f 


tll.090,17 t 1,959,78 


t 14.70 






$ 77.01 




i 814.16 


$11,447,57 




















SUMTER CnntTftr HwiAarm 


519.11 1 ).™ 
176.00 ■ 11. It 












1.11 
lU.K 


1J.71 






11.66 
499.11 


















151,50 




11,49 






































iii.ie 


90). « 


1 1,1)9.10 


i 1,418.6) 


t 


$12,040,17 i 1,919,78 


1 14.70 


J 1)1,51! 


$ 116.7t 


i 99.80 




I 841.85 


(It .978.14 

' 




















eroiJNTV 

TUT.ILS .. 










S ).t)9.ll] 


S I. 418.6! 


i 




( 14.70 






J 99.80 


1 
$ S 84). a) 


111, 978-14 












, . 









s 



■Pl^ 



STATE ROAD DEPAKTMINT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMKXT OF MAINTKNAXCr': OJWT UV COINTIKS ANI> liKMIWAV Sl'liFACl'; TVPK GROl'l'S FOR YFAU luas 

FIFTH DIVISION — Continued 





TV PR OF 
CONSTROCTION 


Hixh^df Surface 


[. 1 \ 

Mil CI 


• . 1 II 

Bridie 
FctI 


UnjiiiKcring 
Mnd 

Sit|iH-ri^taD 


SUllFACF B\SE AND 


BQADSIDE 
DRAINAGE 


HIGHT-OF- 
WAV 


STRUCTURES — LENGTH 


STORM 
DAMAGE 


SU.N DRIES 


COST By 
SURFACE 

TVPE 

GR0U1% 

19W 


COST Bif 




IO-F[ 
tni l,c»f 


Uii rh4n 100 


IOO-I-'e. 
or Man 


MiKcl- 
|4<<CIIII1 


COUNTIES 




?t4tril 


StaTe 


Routine 


Pcrlndie 


1919 




SurfaLeTrc-[=J^ 
t.radeii ...... 

Cjincrtte Crispin. 
3rctl dfidftti. -- ■ 


1 
1 

7 




10,62 




S «1.7I 

1,111!.)! 

ili.il 


i 811. yd 

)4.n 

»7.B0 


S 2.67-y.71 


S 501.17 
161.91 


$ 69iS.7e 
J4».« 
U4.91 


i. 


' 


I 


*,- - 


$ 


S iS.Bl 

112.21 

8,68 


J i. 170, IS 

1,6)0,11 

514,57 






117.45 

E. 1 + 1. 211 


17.64 


































11,11 
S 7.119.11 








.. 






81,67 






),M 


91.71 





































3ft. IJl 


I i,iii.e9 


I 2,679.11 


S I.Ml.OS 


f 1,064.20 


S 17,64 


s . 


1 81,87 


$ -- 


J. . - 


1 11), 0) 


S S.807.J7 






















CrnKnrtloncrttt. 






7.)l) 

lit, 44 

9,00 

48,1] 




S IA6,49 

*.143.4S 

11,96 

181, fli 


I itt],l4 

1), 119,19 

164,07 

1.671,41 


J 

«l.i9),l6 

14.16 


s i,m.i) 

11.947,)) 

197.97 

1,719,91 


( )i9, ia 

l.«7i,14 












I 61,11 

1. 151.17 

14,16 

119,94 


J 2.4M.1L 

110.1(1,57 

147 .2! 

7,671.4) 






1.111,07 

iii'.'m 


M.IH 


414.71 
.41 




40,00 






















117,71 






Coocrnc Hridjiri 




4J4.J) 
5*1, JO 

4,842.10 
















470.1) 

itn.i) 












i.ioi.n 

7.081.41 






199. )l 
1)1.14 


1,874,11 
9,791,60 






TitnhrT Bridges . 












4,00 


1,911,04 




























1 


176,07 


J.S«),11 


I 8.1)8,47 


117,761.11 


I«9,ei8.ii 


1)7.170.61 


I i, 146,16 


I ].«a],z7 


1 l,%<.09 


510,701.98 


t 


i 


177,71 


f 1,(111.98 


$154,914,17 














COUNTY 




1L2,4J 


6.9011.41 


10,717,18 


S18,SS4.IO 


171,107.1^ 


118,111.76 


S «,<I11.M 


S 2,noo,91 


i 1,968,09 


$10,784,8) 


s. . . 


5 


177.71 


S 1,014.01 




















LS-FEDEftAL- 
I.S— STATE 




164,27 
1.185,41 


11,392.01 


JJ7,«II,«. 
41,6(H,28 


534,181.10 

82.146.4* 


8112.^17). 71 
72,418.11 


llJ.liiy.92 

120,451.79 


511.684.84 
18,204.41 


t 4.184.91 

e, 102. 08 


J 198.44 1 I 17«,01 
8,619.19 1 14,661, 1! 


I 819,74 
4,679,42 


5,. 


279.91 


J 4,118,111 
9,919,19 


$147,110.91 
441,164,19 




DIVISION TOT. 






nivisioN ir;RA 


SID TOTAU,_, 







1,744,68 


11)1.284.17 


S6&. 296-24 


5Kifi,6J^.^H 


Sly^.iMl.81 


)i:i,^iyi.iL 


sii.say.ii 


110,487.01 


i 8,118.01 


$15,019,18 


5 1,498,66 


S 


279.91 


$14,487.79 


i 


$708,815.12 



STATE ROAD DEFASTMXNT OF FLORTDA 
General Accounting Division 

STATEMENT OF TRAFTIC AND TRAFFIC ACCIDENT PREVENTION COST BY COUNTIES AND HIGHWAY SL'RFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 103S 

mST DIVISIOK 



COUNTT 


TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HtCHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No, 


LENGTH 


ENatNEER- 

ING AND 

SUPER. 

VISION 


SICNAIS, 

GATES, 

MARKERS, 

ETC. 


CENTER 

LINES 


LOCGING 
MILEAGE 

t CON- 


GUARD 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 
« FERRY 
OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEd- 


TR 


AFFIC 
UDIES 


SUNISIIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1919 


COST BY 
COUNTIES 




Pedcril 


i,m 


KciiJ Milci 


Briittt? >^^^ 


DITION RAILS 
SURVEY ( 






19)9 






1 
i 
6 

7 
9 





1.11 




J .84 


I 11. ei 


t * 


« 


1 


I 


f 7.81 
1.11 


i 


1.11 
,16 


t 


.11 


( 11.07 

11.01 

71.71 

1.11 

l,lT9.0i 










IS. 17 








CddcrciS' Aridjicf 




114.00 


" 




67.41 

t.ai 




S.IS 
































Bridgt Ofjcndop.. . . ^.. 






m.n 


..-- 






11,40 


l.JlJ.Ot 







111.66 






Svb-TortU 






1. 11 


4,168.40 


1 194. U 


1 11.61 


1 11.17 


» 69.19 


1 


1 S6.«] 


tl, 111.66 


1 9.11 


1 


1,61 


t 


III .91 


1 J.ISD.TI 










3 

i 

A 
7 
B 
9 


SI. 11 

g.ua 

11. 14 




ai.oi 1 iii.m 


I 160 42 


i 


1 40.J4 


1..- 


t 


I 179.48 
11.41 
67.1) 


I 


10.97 
1.76 
11,60 


f 


10.24 


S 1,141. SI 
















1 11 8jt.M 
1.66 1 160.66 
1.11 16.14 












11.40 


M.71 
11.10 
















Q>nct?if Briiigt* 




61.00 

UI.DO 

1.017.90 




1.06 
10.91 
18.00 




















.1] 
«.4« 

ai.91 










11.01 
181.18 
1»1.7I 












11.91 


114 .1] 










7.76 
10.11 






Bridge 0|xrAUE)D^^ . _,.. 






- - 




!».» 










£Qb-TptiU ,. 






79.11 


i.M4.90 


i 111.91 


I KB. 06 


I 1611.42 


i 19.99 


i 40.14 


1 ii.n 


t 1». 10 


i iio.i] 


t 


48.1) 


t 


47.69 


$ 1,141.11 






COUPJTY 

TOTALS 






HI .H7 


ILI.OIS.SO 


I 710. 19 


S Jll6.7i 


S 171. «9 


1 128. U 


J 40.34 


t W.IT 


11,471.16 


S 1B9.41 


s 


45.94 


s 


166.67 


J..., 


t !.l!«.tO 




Cf Dieni tjtacttu^.^. ^.., 


I 
1 

i 

6 
t 




.L1I 

1.07 
15. M 






S 

I.«l 
7.60 
I. IB 


f 


1 


t 

11, 10 
IJ.OO 


» 


t 


$ .04 
J. 96 
16.86 


s 


.01 I. 


" J.67 
1.47 


( .01 

46.02 

114.17 

11.11 

1.47 










1.79 
19.4] 


.61 
(.81 



























CiUMttte Bn-lga^ 

Tmbfft Bridji^t ,- 




747.14 
116.00 




11. » 
1.47 





























SibTttMh. ......„., 






1(1.4) 


901.I4 


t 11. U 


1 10.70 


f 


t 14.11 


t M.ID 


t - 


t 


S 60.86 


« 


10.10 


1 


1.14 


t 11S.14 






Crmcni Caocreic 




I 
1 
1 
« 
> 


.S5 
41.41 
11. [H 






t 1.60 

4^1. 4A 


t 


(..,.,,,., 


t 


( 

1.14 


1 


f 1,41 
171.™ 
46.16 


I 


,41 

M.il 
7.96 


I. 


16.9r 
1.87 


S S.4) 

S)0.14 

118.69 

1.44 

74.9) 








1&.91 






tH.n 












T.m 1!.6I 
















I, lit. to 




1.44 
4S,10 












T]m>>cr11rid(i«»-"__.L- 






J.I7 


li.lO 














.96 
























5tili-To!«Ji , 






19. M 


1.919.40 


» 47 . 17 


I 111,17 


1 


$, 46.14 


t tii.it 


$ 1,14 


* 


I 114.17 


t 


18.70 


$ 


11.74 


( 7)0.7) 






COUNTY 
TOTALS.... 






7S.07 


l.Ul.H 


f 71.19 


1 i'l.B7 


t --- 


t (0.16 


t 121.10 


1 1.14 


1. 


S 18i.l) 


s 


4tt.20 


$ 


14.88 




S 946.57 




CoRcttfc Btidfti 


1 
6 




S« 




1 1.44 


t l.Dl 


t- 


t 

1.19 


f ».69 


J 


1 


1 10.41 


t 


).!> 


1 


1,16 


% 61.71 
1,19 








71.44 

































Sub-Toliti- 






1.11 


71.41 


f 1.41 


S 1.01 


J 


f 1.19 


t li.» 


1- 


1 


f 10.41 


$ 


I.S! 


I 


1.16 


1 61.9] 






CEitKii Conc«M , 




1 

i 
1 

A 

7 

a 


.01 
M.W 
11.01 
IB. 66 




14.78" 


S4!6l" 


1- - 


»-.- 


* 

11.70 


» -- 


».. 


; .19 
HO.H 
».« 
IJI.ll 


t 


.0! 
19.0fl 
Ml 
J7,)0 


t. 




t .11 

111. 46 
M.14 

)».)6 

40.61 

B7.U 

61.14 

1.745.1! 






10.64 




























' l.ia'i.'ot' 

ID. 10 
J.Wl.M 


J1.79 


lll.ie 

14.00 
61.00 
16.00 




ii'.ii' 

1.00 
J1.9J 









9.09 








^~ 






S(tcl Brpdjt. „. 






14,99 

iwiii' 












7.U 












.17 
61.77 












Brjdjir Opei-dtian ^ 


'".'.'.'.'.'.11- 






1 ,116.41 


....;.,"."!.- 


116. » 






Sub-Tor«l. 




.,_^ . 


13. M 


4,701.11 


} 191.99 


S 508.94 


*.- 


f 70.60 


i 11.70 


( 61.04 


11, 116. 41 


t 199.80 ' ( 


11,7) 


1 


111.11 


t l.aiO.H 






col) NTT 






•9.11 


4.7»0.!« 


* ll>a.4? 


i WS.99 1 1 


S 71.79 


I 111.19 


$ 51.04 


$l,116.4B 


1 
1 )J0.I5 $ 


IS. 16 J 


111. 17 


t. — 


1 1.914.10 



STATI ROAD DXPABTMINT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMKNT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PRKVENTION COST BY COrNTIES AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1839 

nilST DIVISION — Cantlntwd 



COUNTir 


TVPF or 

CONSTRUC- 

TIUN 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE t^ROUP Ko- 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING AND 
SUPER. 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MARKERS, 

fTC 


CENTER 

LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
k CON- 
I»T10N 
SURVEY 


GUARD 
RAILS 


LlOirrtNG 

BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 
k FERRY 
OPERATION 


TRAFFIC 

INSPEC- 

TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SU 


N DRIES 


COST BY 

SURFACE 

TYPE 


COST BY 
COUNT! F-S 




Pcdt.il 


SiMtt 


HiMd Mile- 


BroJst Fm 


1 GROUPS 

1919 


1919 




Sup^flct TrfJtcJ 


Z 
« 




1.44 




t .41 


$ 1.10 


f 


t 

1.91 


1- - 


1 


t 


* 


J.ll 


; .91 


i 


.14 i fl.qo 








no .40 




1.91 
































Sub-Torjli... 






1.44 


110,40 


J .41 


* I.IO 


C 


* 1-91 


* 


( 


» 


5 


5.11 


( 


.91 


1 


.14 


i 10 11 




















.n 

30. 40 
10.94 
J.«i 




$- - 

111.47 


1 

171. » 


* - 


f 


(. 


518.19 


t - 

.19 


»— 


) 


.11 

171. li 

40. !J 

l.BS 


1 


,06 
19,90 
1.9S 
LIB 


». 




1.219.01 
47.51 
11.04 
11,6B 
1.14 
11.99 






SurfKt TiMud 




52.10 






Gridtd ,... 












HAKQEE 


h4i»C(ll«ncDui 








1.01 
.70 






















1,407.00 

3QQ.00 

U0(N.4D 






U.9» 
1.14 
14-00 














Sr«l Kfidfet 


























Timber Bndjfi 






l.J) 


1,00 














,44 






















SuhToHli.. 






«.» 


J,tl6.« 


t 11!. ill 


1 iBi.oa 


t 


i 41.81 


t 


51S.» 


I .15 


} 


1 


I10.« 


1 


la-ll 


I 


SI. 24 


* 1,149.49 


















("OtiNTY 
TtlTAIS 






6A.74 


l.Tls.M 






t 


S 44.71 


t 


5BB.19 


1 ,S5 


5 


« 


216.29 


t 


19.05 


S 


51. IB 


I 














S BR M 

TimticT Rridxc^ 


1 




*7J 




i 


* - 


( 


t- - 

.» 


i. 




( 


f 


} 


t. 




». 


1 

,11 








)1 DO 










































SuI^-TlhIjN _ _.. 






.71 


».00 


I— - 


$ 


f,. - 


* .51 


t. 




1 - 


1. 


t. 




i. 




i. 




S .11 




























Surlatc Trf iifd . . 

S.B R M 

GiiAcA 


. — '.'.'.'."... 


I 
i 

4 
J 

■ 


41,U 
9.38 
I.» 

11.17 




S frl.07 


J )17,>1 
71.18 


» 


» 


1 


119.17 


( 


i 


t 


lK.il 

14.49 


1 


16, Bl 
595 


i 


14.92 
4.09 


$ 740,51 
US. 11 














H£NJ>lty 


















Mmtll.nti... 






J. It 


jl.ll 












■0.90 


10.51 


1.91 


109.75 
9,50 

lia.li 






Contrfce Brijjin 




471.10 

l.t^&.ia 




9. SO 
19, U 












11.11 


O.Ett 














5.B5 


















Sut-ToHt. 






•1.97 


1.MB.9C 


{ Bl.ll 1 t ill.M 


1 


t 1B,7S 


1 


119.17 


I 


* 


$ 


150,90 1 t 


41.19 


f 


11.79 


$ 1,095. IB 


















COIINTV 
TOTAI-S 




46 .Tl 


2.740.4? 


$ H.ll I SH.64 








119.17 


i . 


t--.- 


( 


1W.90 ' $ 


41.29 


S 


11.79 


















SurUt TjiaiiJ... 


1 




B.ll 




$ 2.01 i 1-5% 


1 




IB. 10 








25,21 


4,15 


.97 


54.41 






Itl.Il 








l.M 






























- 
















«.ll 


Ul.«l 


t 1,01 


f t.M 




t l.M 


1 


11,10 


1 


i 


* 


IJ.II 


t 


4.55 


t 


.97 


t 59.71 






















2 

4 
i 

1 


JO.*) 
11.91 

9.a 




f *7.n 


1 »9,91 


1 79.11 


* * 


S9.96 


I 


I 


f 


181. B5 
11.16 
54.41 


I 


11. « 
14.51 
5.94 


I 


11.46 


I I.044.B7 

97.51 

157. S9 

1.10 

1.09 






Glided 








HERNANDO 








11.91 


1.90 








95.65 






J.06 










JU.OO 

lB4.oa 




B.JO 
S.09 


































" 




































SubTo.ili ., 






71.61 


910.00 


) 74 .M 


i MI.Bl 


S 79-11 


I 14. ]9 


I 


14S.il 


(......_.. 


» 


S 


100.41 


t 


51 .B4 


t 


36.71 


f 1,514.M 
















COUNTY 
TOTALS ... 






79. 4J 


l,121,9t 


1 7t<eg s 11117. » 


I 79.11 


I 17,95 


1 


181-91 


t 


1. 


1 


115.65 


S 


56.19 


I 


17.69 


J.... , ... 


S 1,174.44 




Siir^Kc Trcaccd 




1 
) 
7 
■ 
9 


67.71 
5.79 




I 1SJ.77 
l.)7 


i 179. B9 
14. yi 


t 


) 


t 


419.10 


I 


i ..- 


1 


115.17 
14.04 


1 


56.11 

2,42 


S 


59.94 
1.04 


1,414.48 

14.17 

1.00 

57-95 

147.57 




















6}.00 
1,11}. ID 




l.OO 
44.11 


















l.» 
«1.1) 


11.00 














7) 
15.11 




HIGHLANDS 
















160. QD 






































91.11 


1,B7«.IQ 


1 Ul.M 


» 404,19 




t 45.11 


1 


4>9.«l 




f 110.00 


( 


119.11 


1 


51,51 


t 


16.95 


1 1,B91.17 




















eOUNTV 
TOTALS 






91. Jl 


Z,BTA.IO 


1 lAl.OB 


S 404.19 


S 


1 45.61 


r 


4».«0 


T 


S Iftfl-OO 


I 


119.21 


1 


IB. 51 


1 


B(.« 




1 l.iM-JT 






COUNTTTf 


TVPE OF 

CONSTRLX 

TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP Mo, 


LENGTH 


ENGINEER. 

ING AND 

SUPER. 

I'ISIO.S 


SIGNALS. 

C.^TES. 

MARKERS, 

FTC 


CENTER 
LINES 


IJXjCtNG 
MILEAGE 
It CON- 
DITION 
SURVEY 


GU^RD 
RAII,S 


LIGHTING 

RRIDCES 

ETC. 


BRIDGE 
& FERRY 
OPERATION 


TSAFPtC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 


SUNDRIES 


COST BV 
SURFACE 

TTPE 

GROUPS 

1919 


COST BT 
COUNTIES 




Fcilc^l 


Sutc 


Koiil MJct Bridjic prcr 




1919 




LeiBcnc Lancrcic.. 

SirfAcf Trcmicd,.. „,..,-_ 


1 
2 
4 

d 
9 








f 154.09 
17.411 


i 490,11 
19.)] 


t 301.91 
1«,S9 

W.Tt 


i 


SI, 528,10 
61,50 


I- 


I 


t 14J.11 

14.9) 


1 41 .91 

1.17 


$ 70.84 
7.91 


$ 1.8)9.)6 
151.M 
49.76 
4).i) 
464. )1 








l.U 
1.07 




















toncrttc ^ridfln., 




2,fi«9.0O 






41,1) 


























7).JS 


590.9) 












SHt.ToriU 






eo.R7 


i,a«9.oo 


) 171,49 


1 119, H 


t ]7].5) 


f 4), 11 1 (1,191,00 i 1 7), 19 


S wa.n 


S 2)8.0) 


I 44. U 


$ 71.71 


t 1,548.91 






Ctnent CafKrrrc .... 




1 

2 

i 

a 

7 
1) 
9 


7].ei 




t. 

20, 4U 
29,61 


I 

14J.41 

199.22 

1,M 

1.10 


f 

}92,t2 




1 J.U 


t 


I 6.B9 
117, IB 
118,1) 


1 1.19 

20,24 
)9.18 


$ 


8 1 1 .11 
811,1) 
716.60 
11.18 
2)1.87 
47-17 
1.836.67 




HCLLSfiOKOl^GH 




16,17 
7,80 


4-9) 

n,)« 
























Ip9fi5.00 

14 J .00 

2,714.00 




11.01 
1,90 
41. 4 J 
















34.71 






7-10 
1.71 
7.08 


189.14 






9.01 
























Bridge Opcraiioo....^., 






41S,03 




' '" 




1,14).9« 






110.61 






Sub-TowU 






101.71 


4,9J1.«S 


S 499.<1 1 S UJ.19 I l>2.e2 


1 75. )7 


t 24.117 


I 19.75 


11, 4)). 10 


t ))1.40 


i W.81 


( 177.51 


f 3,881.07 






COUfJTY 

TOTAUS , 






I66,t!l 


7,MI-C10 


1 
i S73-10 ' J I.164,B1 ( 7fi7-?5 


$ 11). 20 


t 1 
|]. 611, 07 f 5). 14 11,124.0) 


8 610.45 


J 1115. » 


* 116.70 


S 


8 7.115.9^ 


! Mkii^dkn^aui 


5 




J.M 




t 11.9] 


$ 41.95 s -..: S . 


t I,..,,.., 


t J 9.45 


1 1.6) 


J 1,84 


( 7O.B0 
.72 






Timber PndR» ._ 




4}. DO 






.71 


..........^ 












Sirb-Toial* .._. 






l.M 


43.00 


i ti.9j 


i 41.»1 


». 


1 .71 


t..- 


1 


1 


1 9,4) 


1 1.6) 


* 1,84 


8 71-)1 










> 

« 

7 

a 
S 






42.a7 
41.14 


19). )1 
3«.4(] 


« 77,96 
IM.» 
tl.lt 


s 


f 7).l) 


1 

3.00 
.4) 


1 

4.9^ 

.45 


t 11,11 
248,12 


I 14.51 
42.81 


8 14.99 
17.71 


S 199.8) 

1,064.71 

96. Bl 

11.16 

47.23 

]. 087^10 










1.901.40 
»1,J0 






LEE 


Conireie Bfidfti.., 




79.141 
11. tl 
)4.71 










ilia' 




















11.11 
178.«! 












Bridft UperjEidn^^ 






910.49 




),«11.9a 






151.18 






Sub-Tuud, ,.._._, 






77.M 


7.TB).W 


1 1,011.10 


1 1M.71 


» 119.40 


> 125.11 


$ 7). 2) 


I 191.11 


*).6)B.)a 


» 5)1,4) 


t 57.19 


1 )B7-19 


t 6,908.17 






tOUNTr 

TOTA LS. . 






79.74 


7,aio.iD 


t 1,021.4) 


I wi.u 


J 115,40 


i 126,11 


1 71.2) 


5 151. Bl 


I !,6!«.)8 


S )40,BB 


S 5182 


S WI-7J I 


8 6.979.89 






6 




7. 85 






S. 


s ! t 


i. 


t 


f M.OS $ 5.111 t ,M 47,87 

1 ; 1 ■'■M 






Qinci-^re |lrr^||«. 


90.10 . 3.10 


1.44 










Siib-T<sialj ,,.__... 






7.1J 


9G.y3 ; $ llf J I6.M 


1 


» 1.44 


» .., 


«_ 


1 


1 19.08 


$ 1.01 


t .08 


1 51.51 










1 
I 
I 
« 

7 
4 


9.M 
ai.4fi 




24,49 1 I0S.7I 
«4.«4 ( 490.11 


> 


(- 


1 tg.K 

n.n 

itH.tt 


t 


»- 


1 )).<4 
)00.95 
1).)0 


* 5. BO 
11.91 

4.02 


5 9.61 1 1 110,16 












27.10 
9.17 
1.04 


861.13 

179.90 

14,91 

4.14 










"i'.bslio' 

J70.9J 
4,011.90 


















1. 15 


1).74 


67. ji 
















4. 14 
62.» 






















J.M 
K».I1 


17. M 














.56 


84.12 






BridgF Ofvriiian , 


7...;__ 








279 .« 


],11«.91 






111. 86 


4,715,81 






Suh-Taiil, , _. 






t 9>.7t 


a,4K.O] 


S 911.11 


t 647,71 


1 67.11 


t M,64 


i 91,71 


( 279.16 


$),)16,5B 


1 557.89 


t 11.75 


* )60.7) 


I 6,180.82 






COUNTY 

TOTAI.S 






104 >6i 


S,!46.M 


1 92 J. 41 


i 664.40 


$ 67 , IB 


$ 68-06 


I 98.71 


J 175.86 


S).il6.98 


S )B6.97 


f 66.77 


t 160,8) 


% 


* 6,11).)) 




{IriDcnc CoatLtitc - 


1 




lll.«l 
9.7a 




t 6.14 
1.51 


$ 67.08 
9.00 




1 


S 


1- 


( 


70.90 
82.97 


t 12.1) '. i l.)0 


1 1)9.01 
84.90 
l.M 














10.87 


,55 






C^jiKrctE Bnd p[fi, , 




ISl.OO 




I.2» 






































Sub-Torili. __. 






10.40 


J57.O0 


% l.Ql 


5 76. OS 


S 


f 5.16 


.......... 


t 


( 


1 11). S7 


J 23.10 


1 1.8) 


t 149.11 






Surfjcc Treircd,^ 

r.MjtJ 


.:":::::::: 


1 

« 
7 

a 


131.64 

a. 41 




1 ab.u 




t 


t a).« 


i 


i 


$ 401.08 
11.19 


1 70.41 


t 15.71 


t 1,)96,S4 

4J.)7 

10,98 

l.ll 

J.JJ 




PASCO 




9.00 








742.00 
IM.OO 
214.00 






10.96 
).ll 
).» 










































Timbtt eitifci. "''."". 




























Soh.Tpi»l. __ 






I4O.0A 


1,112.00 


I K.ft 


t 619 .6 J 


t 71.19 


1 17.40 


r 8). 84 


» 


*- 


1 419.17 


S 71.10 


( 21.72 


8 1,459.41 






COUNTV 

TOTAIi 






lfiO.46 


1,109,00 


S 94.71 


* 7)1.71 


S 71 29 


S 21. W 


1 B!.B4 


t 


1 ' 
t f 17). 14 ' 5 98.50 


« 18.57 ' I 


S 1.708.81 



STATE SOAS DKPARTMENT OF FLORIDA 
General Aixountln^ Division 

STATEMKNT OK TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PREVENTION COST UY COUNTIES AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR IMS 

FIRST DIVISION — ContUiued 



COUNTY 


TYPE OF 

CONSTIUC- 

TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


EkGINEER- 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MAR£ERS, 

ETC 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
ti CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAIU 


I.IGHITNG 

8R(tX;F.5 
ETC. 


BRIDGE 
ii FEflRY 
OPtlL^TfON 


TRAFFIC 
INS PEC. 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


C4KT (Y 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19)9 


COST BY 
COUNTIES 




Fcdctil 


Siitt 


Hnid MpI» 


Rriilip Fcft 


1919 




Swrlauc Ttciird 


1 
1 




1.38 
1.08 




i 


» 


( 


% j* IS. 60 






4.00 


1 


.as 

.69 


I 


1 11 39 
4.W 
5,17 






MiKtN.n™., 












Concrete Brtdgn.-, ,^ 




ICO-OO 








5,17 








































Sub-Totili 






l.U 


300.00 




*. 


t 


t ).17 


t 11,80 


t -_ 


1 


1 9.11 


t 


1,57 




8 19.45 




















SMrlicc Tr^dicd.. 




1 
I 
6 
7 
S 
9 


I. II 

91.11 




1 4.44 
117.10 


$ i4,eB 

B46.a4 


% 411.17 










t ii-it 
])i,)i 


8 


),84 
17, )8 


I 1.84 
35.11 


8 468.9) 

1.671.79 

100.17 

117,16 

6,09 

1.99), 85 














).MJ,7J 








PINELLAS 


Concrete Bridui^.^ 




t.iji.go 

U4.tJC 




M.19 
),0t 
6.09 


],4a 

68,10 








SrttI Bridin . . „ 














64,13 












Timbi. flridp,.,. 




























601. )t 


7.«1 






46). 10 


1.69). 11 






118.77 




























SulHTot.li.__ 






M.9« 


i.an.oo 


1 714.00 


1 175.11 


1 411,87 


I 107.99 


(1,16), 75 


1 S14.78 


«,757,96 


t 1)4, 77 


1 


61,11 


t 181,71 


f 7.111.59 
















COUNTY 
TOTHLS 






99 « 


7,031,00 


I 734. EW 


J 879.)) 


f 411.67 


S 111,16 


SI, 181 1) 




*1,7)7,« 


t J6J,B6 


$ 


61,79 


1 IS!. 71 


s 


J 7 410,84 


















Omeni OjQcrcte 


1 

4 




2M.9i 
l.U 
4.7) 
J, 47 




I 121.14 


i 14«,1] 
10. JO 


I 

17.)7 


J 


1 8+4,7) 


1... 


i. 


S 106,80 

a.)j 

54. )i 
1),60 


I 


18.41 
1,44 
9.41 
l.)5 


S 16. e9 


S 1,)74.)1 
47,68 

ai,9B 

19),)} 
17.16 














GiidcJ... 
MiKcll.nmu 










> 

















i.l) 


19. J4 
1,00 


»,U 




111,4a 






4.71 






Olivtrccc Bndgri 




1,^1. » 


1J.16 






























SBb-Tculi 






49. S7 


l.MJ.JS 


i 117, )9 


1 178.11 


$ 61,11 


I ll.it 


( 9)8.11 


i 


*-_ 


f 1(5.11 


t 


51.64 


t 41.40 


t 1.7»,79 




















1 
1 
4 

1 
6 
I 


t.sa 

10. t) 
111.74 




I III.M 


8S0.U 


( 401, SI 


f 


1 rr.w 


t _ 


i 


t 114,9) 


t 


51,81 


1 46,00 


t 1.819.54 




tauL 


S-B-R.M. 










&>itJ _ 










)1,17 
19, 18 










40.19 
451,60 


6,9) 
74,41 




•0,19 

1.714,46 

319.49 

.64 












U.IO 


J71.69 
18, 6S 

,64 




M].W 






17.51 










1.)7J.17 
101. )0 


40,1) 




























































Sub-TiiMr« ,, . , 






19J-1" 


I,B77.*I 


} lll.U 


t 1,141.81 


i 4»,46 


t 40.1) 


( )B8.48 


» 


i. 


1 696,71 


8 


110,11 


t 7), 51 


t ).474,41 














COUNTY 
TOTALS 






J44.T) 


4.471.0) 


1 

J )4i.l9 ; I t.)!0 97 


( 5)6.67 


1 6e.09 






i 


I 8B0.05 


I 


1)1,86 


1 114,71 






















C*mcnrtj:ntrctt._ 


1 
1 




.)! 
9.9^ 




I .IS t 1.0) s 


1 


i 


t 


J_ 


1 1.96 
19 41 


{ 


,14 
6.17 


S .08 

D.l) 


J ),71 

)11,66 

8,15 








IS.Zl ^ 14.81 


74,64 


1)7.47 








Cuntriic biiAgtf . 




4St,t0 


1.1) 




































Sub. Totals 






10.47 


4]a.w 


1 I).)l 


$ D.BtS 


L T4.lt4 


t a.i) 


( 1)7.47 


1 


t- _.. 


1 41, J7 


t 


7,11 


t »,5I 


I 1)),)0 
























1 
1 

1 
A 
7 
S 

9 


S.M 
1J.4* 




1 l.M 
)9,44 
B9.16 
6.4) 
B.14 
1,01 
414. M 


S 9.1) J. 


I 


f 

18.46 
)I».» 


» 




» 

14,40 


t 10.97 
14),)] 
107,71 


f 


1,61 
41.98 
IB, 59 


t .40 
)l.)4 
)4,IS 

1,13 

1.18 

8,19 

161,90 


S 56,06 
1.497,0) 
611,7) 
144,)) 
169, )6 
117,86 
l.ai7,)l 






5utfatc TrtiieJ.._. , 
Mi«Hl.nnii>. 






SAIASOTA 




71.11 
8.74 
1,90 














).709.JO 

)».I0 

1,1)1. Id 




106,16 
5,71 
56, » 


10,7] 

109,11 

,41 

IT), a: 


















41.10 








Timbti BttJjo 








47,00 




















1, 065, 14 


































Sub.Tn[»li _ 






100.74 


&,417.40 j $ 597.18 


t 981,41 


( 197, )9 


t 168,)) 


1 404.96 


J )oe,ii 


81,079,94 


( 411,10 


8 


84,19 


t 141,11 


$ 3,4)4,1) 
















COUNTY 
TOTALS 






in.21 


6,876. iU 


$ 611.69 


t 9*7.18 


1 171.0) 


1 176,46 


I )61,4) 1 f lOCll 


$1,079,94 


» 4)4,57 


i 


71,40 


» 154,6) 




8 ).7»7,65 














DIVISION TOTALS- 


FEDERAL 






187.61 
1.MI.7) 


11,114,7) 
«J,)71.14 


$ 9fi6,14 
),I6I.14 


$ 979,41 1 % )14,4) 

9,)99.90 1 1,204.94 


S 178,40 
91), )1 


tl,856.)7 8 1)0,04 

1,770,5) l,41fi.97 


81,706,19 
14,871.14 


S 785,46 
4.«6I.)6 


8 


11),«0 
811,71 


I 171. 01 
1,971,10 


t 9,6)1.46 
4), 616.1) 




DIHSrON TOTALIi- 


STATE 


















DIVISI0«J GRANB 


r0TAL.<i 






1,510.11 








(1,10). 71 


t6,6HS,70 ] SI, 457, 01 


»n.)7a.9) 


8), 646, 61 1 i 


987." 


SI, 14). 11 


8 


85). 1)9, 61 















SXCOND DIVISION 



COUNTY 


TYPE OF 1 
CONSTRLiL- ' 
TION 


HIGHWAT 5UliF.1Ct! 
TYPE G»OUP No. 


LENGTH 


ENOINEER. 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIONALS, 

OATES, 

MARKERS. 

ETC 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
* CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAILS 


LICKTTOC. 

BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 
«i FERRY 
OmLATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRl^ 


COSTBT 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1919 


COST BY 
COUNTIES 




FtJdil 


S[jr« 


Hold MilFi 


Bridge Fc?( 


1919 




Ccnitnc E^untrcic 


1 
1 
) 
1 
< 




9.02 
IJ.H 

4.03 
31.17 




i 13.89 
14.03 


i fi4.0; i 430.80 


i- 


I 41 .go 
100.40 




t 


1 11 .t4 

111 .BO 
14.93 
117,11 


i 


6.1] 

11 jn 

2.37 
20.22 


f 


1-71 
11.49 


J 191.14 

1.101.77 

18.]) 

911.41 

11.07 

.14 


















S D R M 






10,81 
114 -M 














Timbcr BridR» 


'i,il».97 
IJ.W 


lOD.BS 


64.11 




366,61 


9.m 




JO.IB 






11.07 
.14 


























^ 






























Sgb'Toiali 






71,1 J 


1,344.17 


1 117.97 


( 466.97 


11,149.11 


i 11.11 


f 3(19.01 


t 9-09 


J . . ... 


S 289. 3> 


I 


49,96 


1 


45.51 


I 1,769,09 










., ,, - 










1 
1 
3 
4 
t 
7 

a 


l.W 
113. le 

10.14 








( 

900. Ml 


* 


t. 

115.4] 


t_ 

,61 


i „.- 


f J. 55 

44T,64 


i 


-96 
77.21 




t 6.11 
3,0e).O7 
6.3S 
31.19 
6.»1 
1.66 
7.79 




ALACHUA 


Snrfuc: TrcBtcJ 






4«.]l 


365-40 
6.19 




13.19 






" " 































37.43 


4.74 












4J1.M 
131. SO 
S31.JJ 








6.91 
1.66 
7.79 






























































































SuK-ToE^U 






1)9.116 


l,]]I.» 


I 46. )I 


( 171 .69 


t SKM.60 


t 16. M 


1 11). 41 


I .6) 


1. 


t 480.64 


t 


12.91 


t 


13 59 


1 1,146.41 


















COUNTY 
TOTALS 






110.2] 


1.565.81 


J 114. 4» 


S «J«.6i 


(1,130.41 


( 37.67 


f 713.47 


1 9.71 


s 


S 770-11 


I 


I11.9I 


t 


78.97 


1 


( 4,915.51 








CfiBetti Concrrre ..^. 

Concr.i. Bridick 


1 

i 




1J.3Q 




1 1.71 


i 96.19 


f 417.01 


i. . .. 


t 13.11 


1,- 


s 


t 93.71 


S 


16.17 


t 


6.TJ 


I 673.91 
10.11 








«)7.S0 


10.11 






































11.31! 


(37.30 


( 1.71 


t 96.» 


1 417. m 


S 10.11 


I 13.11 


$ 


». 


t 93,71 


» 


16.17 


t 


8.77 


I 686,0) 




















4 


IB .78 


" in.'u 


J... 


1,»0 


1 


1 

l.Jl 


t 


f 


t. 


« 21.3} 


t 


I.U 


1. 




1 19.86 
1.13 




















































1B.7B 


194.44 




t 3.» 




( 1.13 


t 


f. 


t- 


1 11.3) 


t 


l.W 


t. 




1 53.01 
























COO NTT 

TorrALS 






>A.CIA 


8J).94 


i 8.71 


$ I0O.09 


f 417. m 


1 1).16 


f 13.13 


1 


1 , , .. 


S 115.95 


s 


3n.no 


1 


1.77 


f 


f 719.04 




















1 

t 




«.« 


39. HO 


J 


» 


» 


J 


i 


» 


1 


t 31.36 


i 


5.99 


J. 


I* 16.43 






CdfKJ-ctc Bniljfc*.... 














































4.09 


S9.S0 




1 - 


1 - 


I 




1- - - 


I 


f 11.36 


i 


l.M 


1... 


t 16.41 
























1 

) 

6 


«9.tl 




1 13.49 


t 146, n 


> JB6-W 


J 


t »,81 


» 


1,.- 


t 1)7.90 
13.36 


« 


44.10 

l.]4 


f 


12.04 


1,198.49 
15.90 
17.38 
25.11 




BAA.DI^'OtlL') 


S. B It M 














!M.7) 
I.3K.1D 






1.31 


14.06 
15.13 


































































Sbb-TonU 






73.M 


1.471.93 


1 13.49 


1 146.71 


1 190.30 


t 19.11 


f la.ti 


t 


1 


1 171.46 


s 


46. M 


S 


12.04 


1 1.1W.9I 
















coy MTV 






79.37 


1.331.75 


$ 13.49 


I 146.7) 


t »n,)n 


i )9-ll 


1 18.65 


J 


t 


$ 394.01 


s 


50.71 


t 


11. [M 


1- 


















Surface Tr^mit4 ^. 


1 




1.}1 


ioi'io' 


»- 


t - 


f .90 


t— 

1.67 


J 


t - 


1 


t ll.lt 


I 


I.U 


t. 




f 13.11 
1.67 
















































3. II 


Kn.ea 


t 


1 


t ,90 


* 1.67 


1 


»... 


i 


t 11.36 


t 


2.11 


t. 




S 16.91 


























3 
] 

4 
3 

A 
7 

a 

9 


61,60 
1.5» 

1B.44 
I.U 




> 14.17 


t 117.17 
24.67 


1 760.1; 


*- 


*. 


% 


$ 


1 131.90 
9.19 

101.31 


s 


40-02 
1,6) 
18.18 


t 


1,14 


f 1.193,1] 
31.91 
115.31 
J4.S0 
J1.05 
177.11 
31. W 
6. 190. JO 












































CtAf 












14.10 




















).1I».IU 

III.TS 

l.Ml.TB 






11.01 
6.07 
31.06 
























16.17 








146.14 








7.31 
































53&.91 








8.30 


4.730.84 






494 .0) 






























Sul>.Tii»ii 






94.74 


7.164.ca 


t 961.1} 


t 163.14 


1 111.61 


I iii.ia 


1 


t 133.34 


f4.710.»4 


) )«.«4 


t 


39.63 


t 


m.n 


1 7,984.01 


















COUNTV 

TOIAJ.l 






98.01 


7.3W.M 


t 961.13 


( 161.14 


I 11^.55 


S I16.B1 


1 


S 111.34 


14,750.84 


1 154.10 


t 


*1.97 


1 


509.91 


i 


S 8, 000.96 



,-,VJi 



ST ATI ROAD DEFARTMENT OF FLORIDA 
General Accountlnd Division 

STATKMKNT OF TRAFFIC AMD TRAFFIC ACCIDENT PREVKNTION COST BY COl NTIES AND HIGHWAY SfRFACE TYPE GROrPS FOR YEAR 1939 



SECOND DIVISION — Continued 



COtlNTV 


TYPE OF 
CONSTRUCT 


H1CHVAY SURFACE 
TYPE GROUP Nn. 


LENGTH 


ENGINEER- 
rNG AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 
GATES. 


CENTER 


LOGGING 
MILEAGE 

n COtJ. 

Din ON 
SUIVEY 


GUARD 
RAILS 


UGKUNG 

BRIDGES 

ETC 


ORIDGE 

A FEllRY 

tOPFJlATTON 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST fly 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1959 


COST IT 
COUNTIES 




Fcdcrftl 


ftiEc 


Roid Milci 


BriJjc F«" 


MARKERS, LINES 
ETC. , 


1959 




rcJnrni tontf«E.. ,.,... 


1 

2 
} 

fi 
7 




IJ.II 
.18 

.sa 




t 11.1] 


S 50, 17 
Jl.TS 


t 11,7} 


1 


f 7J.J1 
11.U 


1 


» 


1 W.Ol 

.67 

5.65 

31,15 


S 


14,84 
,11 
.61 
5.55 


1 


7.01 
1,45 


i 167.11 
67.60 
4.2S 
37,70 
6.15 
1.12 
















SB.R M,.. 











































Canctcie Bndj?i. .,.,.-. 
Seed briiifiti 




5S4.ii 

70.50 








6.1J 
1,11 




































































Sttb'Tutili ^.. 






M.!« 


464.7J 


( 17.85 


f 91.56 


1 18.75 


I 7,17 


t 94.80 


( 


t --. 


1 122,47 


1 


ll.ll 


t 


9.46 


$ 314.75 














COI UMSIA 






1 

4 

s 


44.30 
27.44 
1.11 




1 17. M 

1,11 


1 111.71 
57.85 


I 91.91 


I 


) M.W 


1 


f 


f 117.19 
101,65 
55.64 


1 


57.60 
17.54 
5,80 


1 


10.09 
1.70 


f 715.15 
180.95 
19 .-^l 
11.40 
21.72 






SBR.M. 










Grille J 
























1,549.55 
601.10 








li.« 
9,J5 














Timbcf AnJ^t> 








11, ]« 














































Sdh-TdCMli 






74, IS 


1. 950.75 


1 19, » 


1 151.76 


f 9J.91 


1 J0,91 


( 64.89 


I 


1 


t 553.18 


1 


E0.94 


t 


11.79 


( 917.66 




















COLlfJTT 

TOTALS 






IM.ll 


!,4I5.50 


J 57.08 


S 445,71 


5 111.65 


( 58.10 


5 151^.(9 


1 


1 


4 A^^.A^ 


t 


81.07 


C 


21.25 


J 


5 1,171,41 






















1 

7 




.06 




f 10.11 


i 10.71 










$.,...... 


t ,12 


t 


,04 


f 


1.01 


t 118.81 
4.75 
5.15 






C'rtfjcr^ff Bri4REi.- 

Scfcl Briditei. 




194.50 
141 .M 




4.75 
































































Suh'Tnt^i 






.l» 


541.10 


1 10,11 


f 10,71 


t 


r 8,51 


» 95.64 




1 


I .21 


$ 


.04 


t 


l.ot 


t 117.19 














DtKm 






1 

4 
9 


».47 
17.05 




i lt.64 


1 1)1,91 


t 181, 5« 


1 


t 541.91 






f 109.17 
65,16 


$ 


18.84 
10,10 


t 


7,46 


t 900.58 
74.06 
50.07 






Gia^si 














Trnt^r Bridj^n . .. 




l.B^a.OO 








JO, 07 








































Suh-Tai<l» 






4t H 


I.t9e.0l> 


I 11.64 


1 111,91 


S 181.50 


1 10.07 


f 541.91 




» 


1 171.5} 


1 


29.74 


1 


7.46 


f 1,004.71 
















COUNTY 






«,S1 


2.417.10 


1 U.75 


f 111.65 


i 111. 50 


1 11,65 


S 451.61 




I 


t 172.55 


t 


19.78 


f 


9.54 




t I, 131.10 
















t^cfticnr CanitrcTE.- 


1 

<! 
6 




54. A4 
11.65 




1 IB .41 


( 601.71 


Jl,718.0« 


1 


t 157.09 




1 


1 166 91 

11.11 


« 


11,80 

J.94 


J 


51.15 


t 1,795.16 
26.76 
17.15 












Concieit Bfid^f*. ..... ,, 




1. 000.00 








17.1 J 














































4>.19 


l.OBD.OO 


t U,41 


1 Ml .71 


)1, 718.06 


1 17,11 


t 157,09 




t 


1 189.74 


f 


11,74 


t 


55.15 


1 l,85».a5 
















C«lKfl( CuocrdE 

SDr^tTruieJ 




1 
J 
4 
) 
6 
7 

a 

9 


14.09 
11. )Z 
l).41i 
41. )1 




t 5}.<e 
>.6) 


t 108.05 
101.11 
14, l« 
101,55 


f 474.51 
150.04 




t 41,71 


""ilio 


S 


1 91.46 
84.14 
11.79 
155.11 


$ 


15,78 
14-54 
I4.4fr 
16.54 
4,25 


t 


16.59 
7.15 
1,61 
4,17 


903. 01 
175.61 
114.0J 

1,576,42 
110,71 

1,011.35 
17.45 

9,415,74 














GrvUd .,„„ 














OUVAL 








i.<l 


1,115.91 


















1.1B9.45 

tl7.10 

1,711, 10 


Bi.ia 

11,11 
J7.4) 




12.60 
9.95 












49.61 


I4.6t 






89B,55 




17-58 






Timber firidftci 

















Sridj(c OptrariaD 






1.S45.17 






1 


7.157.16 


/ 


71 J. 11 




























Su}»-Taulii 






111.19 


7,847.75 


$ 1.460.94 


$ 441,56 


11,914.47 


* 114.45 


t 41.71 1 1 B99,I5 


*7,!8S,91 


5 41 J, JO 


» 


75,57 


f 


770.41 


(13,534.35 
















COllNTY 

TOTAI-S 






IM.M 


B.917.7! 


$ 1,549,)6 


t 1,045, IB 


$),ill.5! 


1 141.58 


1 199.17 I »».95 


17,589.51 


1 601.04 


s 


108, Jl 


t 


805.57 




(16,371.40 




SuHactTmtid „., 






)a.59 




1 1,11 


1 77,65 






t 15,90 


* 


t 


$ 141,91 


1 


24.66 


1 


4,94 


1 171,11 
1,04 






TimKc/ BrtJjtci 




es.ao 




1.04 




































M.W 


6S,S0 


t 8,11 


1 77,65 


I_ 


t l.« 


1 15,90 






( 141.91 


I 


14.66 


i 


4.94 


» 175,11 




















COUNTS 
TOTALS..-.. ...... 






1«.S9 


65.00 


t 8.11 


t 77,65 


$ 


* 1.04 


$ 15.90 


I 


I 


i 141.91 


( 


14.64 


t 


4.94 




( 175.11 



SXCOHD DIVISION — ConUnued 



COLil^fTY 


TYPE OF 

CONSTRLfC- 

TION 


HIGHWAY SUKFACE 1 
TTFE GROUP No. ! 


LENGTH 


ENCINEER- 

SUPILR- 
ViSiOM 


SIGNAES, 

GATES. 

MARKERS, 

ETC 


CENTER 
LIMES 


LOGGING 
MILEAGE 

ai CON. 

□ITION 

SUHVEV 


GUARD 
RAILS 


UGrniNG 

BRIDGES 

ITC. 


flUIOCE 
» FERRY 
DPEHATION 


TRAFFIC 
INSPEC. 

TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19)9 


COST BY 

COUNTIES 




Fcdtril 


5i*re 


Rnxl Milti 


Bridjp Frer 


19)9 




5 kit Face Trfdicd 


1 

4 
6 
7 




Jl.SO 
7.JJ 




f 17.00 


1 104-11 


I Jll.lo 


I 


f 1)7.11 


» 


( l« 


f 149. TJ 


f 


11,84 


$ 


1)91 


t 870.10 






Grided..... . ... 










CorUTctc Ekridfci^.^..... 




901.70 
)94.» 
175.00 









14.11 

e,i« 

4.)t 
















I4.J1 

t.U 
4.36 








































































Sub-TonU 






40.4) 


1.571.6) 


t 17.00 


S 104,11 


1 311.10 


S 14,9? 


i 1)7.11 


J 


* .18 


t 149.77 


s 


»,B4 


I 


13,98 


J 895.1) 




HAMILTON 














1 
4 
< 


1.41 
14.1? 




.14 


l.ft4 


* 


f 


»--- 


1 


». 


f 1).7» 


i 


4,10 


i 


-19 


( 10.91 






Graded ,. .^ 
















111,00 








1.41 














1.91 








































ILM 


111.00 


t .74 


> 7.64 


i 


S 1.91 


1 


1- 


S 


J i),n 


« 


4.10 


I 


,19 


* 51.87 
















couNjy 






1L71 






s :r«,B) 






i 1)7.11 


1 


I .IB 


( 11). 51 


* 


19.94 


i 


14.17 


























1 

7 




,M 




I 




s 


» 




t ,11 


« 


.Ltl 


J 


J .17 
7.11 
l.Bl 






ContfetE Bridgci. 




4».14 
1B1.B7 






7,1) 
l.Bl 




































































.» 


»t.Be 


I 


f — 


1 


t lO.D] 


( 


% -.. 


(....-.... 


f .1] 


t 


,01 


*_ 


( lO.lD 














LAFA YFTTF 






1 
4 


J6.J1 




].« 


«*.M 

9.00 


1 


f..- 


t.— 


S , - 


t 


« 134,54 

111,11 


J 


21.11 
19.91 


I 


1.99 


* 1)1.79 
144.16 




















1.047.10 






10.60 
















































AI.44 


1^047,10 


S i.ea 


t 77. )i 


t 


i lb.60 


t - 


t- 


1 


1 149.89 


I 


41.1) 


s 


1.99 


» 191.61 
















tOUNTV 
TOT li 1 S 






61. 4B 


1,679.9^ 


i i.lS9 J 71.15 


1 


i ?A fil s 


J. 


i 


) I!0.04 


I 


D.ll 


I 


1.99 




S 401,1) 
















1 

1 
« 
I 




,01 
M.7» 






J- 


1 


*- 


« 


t 


» 

Dl.U 


i. 


'ij.ai 


*.- 


"^47 














1)1 


I4},4< 


30e,]) 
9,79 










147.10 
141.1(1 




9.79 

































































- 








Sgb-Toiiti 






M.BO 


4n.;a 


I t,)l 


$ 145.40 


» 


1 9,79 


L 


S-. 


*- 


S 1)1.11 


1 


i),«] 


J 


).47 


1 316,11 










1 
4 
ft 
1 


117. » 




t 1J.91 


t 119,70 


t ))>.]1 


1 


f 


1 


*. 


S 4*0.57 
J7.J7 


1 


79,40 
ft, 4 J 


I 


I,» 


$ l.lIl.X 

41,7(1 
,47 

)e,il 






Gttiti... 










19. » 
),eB1.90 








,47 
JO, 11 












































































1)7.3) 


I ),711,» 


t 11.91 


t 119.78 


t 1!9.}1 


1 Sft.Tl 








* 497,84 


i 


11,91 


i 


B.ll 


5 1.411,80 






















COL'NTY 

TOTA LS 






IM.M 


^,201-7S 


i u.» 


t )Si,14 


! )ig.)i 




s 


t. 


1... 


* 631.17 


t 


1D8.91 


i 


11. 7J 




t 1,7)8.11 


















1 
1 

fi 
7 




1.42 

lo.i: 




f — 

J.M 


1 

)9,01 


$ 


% 


i 

4.10 


1. -- 


1 .— 


f 3,17 
J7.M 


t 


.58 


t- 


" "ij 


i 3,91 

163.19 

1J.19 

1.91 










T1.7J 








iicci Bridge* 




SiTO.Sj 
IS). 11 


11.39 
1.91 


































































lLfi4 


i,iS4.ia 


I l.M 


f J9.61 


i 71.75 


% IB.ID 


S 4.10 


> 


t 


1 41.1) 


t 


7.11 


i 


.85 


1 IBI.M 




















I 
1 

4 

a 

7 


1).51 
4<l.0> 
19. Bl 




f a.o) 

7.77 


} IB. 48 
19]. tt 
14.91 


$ 


% 

)I.10 


( i9.al 


1 


i 


I 17. » 
141.47 
10). 17 


i 


9.91 
11.61 
17.a7 


i 


3.79 
4.1) 


t 117,44 

146.09 

146.41 

1.10 

.64 

16.70 




MADISON 








131.17 


























DJ.lfl 

40.10 

1,)0}.10 






1.10 

.64 

10.70 














Slid BiiJ.t,.".,. 




























Timbtr ftriLJu^i 












0.00 














































7i.41 


1.477.90 


t It.KI 


I 149.17 


t 13). 17 


1 S4.e4 


1 li.a 


t, 




t 309.60 


I 


53.41 


t 


8.04 


t ttt.91 


















COO MTV 
TOTAL"! 






in.n7 


3.MJ.W 


i 1S.!9 


! 188.86 ' t 30). )1 


J 7:.»4 


J 10.85 


$ 


* 


t 310.81 


I 


«0.!3 


1 


8.89 




1 1,031.6) 



STATE ROAD DKFARTMENT OF IXORIDA 
General Accounting Nvtslon 

STATEMENT OF TRAFFIC AXD TRAFFIC ACCIDKNT PREVENTION COST HY COl'NTIES AND HIGHWAY SfTRFACK TYPE OROrPS FOR YEAR 1839 

StCONS DIVISION — Continued 



tOUNTY 


TVPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HIGHWAY SLUFACE 
TYPE GROUP Nd. 


LENGTH 


ENGINEER. 
ING ANt> 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 
GATES 


rFNTFB 


LOGGIS-G 
MILEAGE 
& CON. 


f;t\*Bn 


LlflHUNC, 
Hflinr^Fji 


BBIIXIF. 

A FFRH V 


TKAFtIC 
INSPEC. 
TION 


TBAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 
CROUPS 

19W 


COST BY 

COUNTIIL5 

19» 




Fnlcril 


s»u 


Ksid Milc> 


B.idjit F«. 


MABKER5. ' LINES 
ETC. 


OITION RAJLS IlTC. jOPliaATlON 
SlfRVEY 1 




f.etncnr ConLfrie . - 

Surfi»te TrtsTcd 


1 

1 
) 
b 
7 
1 
9 




1«.M 
ll.il 
9.M 




i 71.04 
44. IB 


1 131.41 J 146.70 






10.67 
10.11 
6,11 


f 17.18 J 711. IJ 


I 1,944.48 


















Miiteflintuu*...- .. 
















)6.B1 






41,17 
40.14 
11.47 
B.)7 
1.9U.19 




Can^rcEC Prrjj(c» 

StceJ brt'ifju- . ^. 




1,»1.10 
3D3.D[> 
JU.0I9 








40.14 

i.a 

».(7 
























U.M 












Titttber Bridjin. ......... 
























Btiiigf OpEniiufl .... 






19) .(7 










I.I11.» 






117.19 


























Suh-To[j(» 






41 .4« 


J, 161.10 


J 410.9» 


* 174.17 


1 410.70 


( )3.71 


f 701.01 


f 11.11 


H.1)J.» 


■ 


~ 


17.14 


$ 208.51 


t 1,699.14 












NA^AU 






1 
1 

4 
fi 
7 
> 


11.14 

ts.oa 




I i.ti 

10.11 




t 09.11 
119. )0 


t. 


t 

11.11 


»...,..-. 


1 


I 41.17 
69 .SO 
49.97 


1 


7.11 
11.06 


I .71 
4.41 


i 112.00 

69). 1) 
58.66 
4.19 
41.11 




SurlKt T.tittil 






61.60 




GriJtd 














C.ntrcK Brijjt, 




177.00 

va.w 

771.60 








4.39 
1.11 
11.14 












Sutl HriJftt. 

Tjmbtr Pnd.t. 














)9,40 
































Bfidic Crcntmn ' 




417.16 










i.714.6J 








































44.M 


l,lSd.90 


f 4)1.06 


t «).«0 


$ IB). SI 


1 19.14 


S 11.11 


I ]9.40 


(1.714.t3 


t 161,14 


i 


17. «7 


1 175.30 


) 1.145.24 










COUNTY 
TdTALS .. 




- 1 M.Sl 


4.5U.10 


S B41.01 


I IVI.TI 


11,009.11 


1 71.17 


i 711. Si 


I 11. es 


(3.1IHI.01 


f 311.43 


1 


15.01 


I J8!,91 


1 




Siirl^c Trt^ted 

CoiKpcEr Hriclgc, 


1 
6 

J 




.m 




i,- . ---.. 


i U.M 


t- 

1-17 


1... 

1.48 

7.07 


*- 


t 


( 


I. 


1. 




1 .11 


1 31.01 
7.)1 

7.07 


J 979.71 






IM.U 
4<«.(S> 








Sicci Btidgn. . 














































, 1 








.m 


JJl.JO 




1 10. » 


i 1.87 


t ll.H 


I. 


» -,. 


1 - 


» ... 


J. . . .... 


I .61 


I 41.41 


I-* 
















1 

1 
4 
ft 


11. M 
60.69 
1I,» 




1 ).lt 

a. 17 


1 11.10 
IBl.O) 


». 

»1.67 


» - 


1 11.81 


% - 


t -. 


I 46.60 
Ul.U 


t 


B.04 
45.1) 


t 1.99 
4.91 


i 93.11 
»B.14 


Z SUVAHUEt 








Grided 










'" 








16). » 








i.» 















1.19 






























^ub-ToEili 






u.ai 


IM.IO 


t 11.06 


* 10«.13 


i 1)1.67 


t 1.19 


I 11.83 


t -.. 


1--- 


t 308.71 


S 


13.17 


i t.n 


1 »!4,11 












COUNTY 

TOTALS 






ab.io 


714. BO 


$ 11. 0« 


$ 116. Al 


S 114. V4 


1 11.14 


1 11. )3 


I 


» 


$ 301.71 


] 


1)17 


* 7.11 


1.- 




5,utttcr TrcjrH 


Z 
) 




10. » 
.OS 




% 1.76 


S 70.00 


t 191.83 


$ 


$ 7,70 


1 


t 


( 71.11 


s 


13.03 


J .11 


t 160.1* 


S B91.ia 




MiiccUsintaiu 










ConcTtir BTidK» 




Ml.oa 








4.11 










— 




4.11 






























Suti-Tulajk 






ll.Oi 


itz-oo 


t l.T« 


1 lo.oe 


t 191.8) 


t 4.1) 


< 7.70 


$ 


»-- - 


I 71.51 


i 


13.01 


* .31 


I 11*. 39 












TAILOR 






2 
4 
t 


40.01 
li.OS 




$ 1.09 


t ll.lO 
-JO 


t I49.8fr 


»- - 


i 


1 


1 


( 141.77 
111.14 


$ 




1 1)7.11 
144.11 

14.77 




Grided 






11.17 










1,1)3.90 






14.11 


.41 




























. . .. 






Sub-ToraU 






».l!6 


1.5)).«0 


1 1.09 


t 11.80 


i 149. B6 


J 14. )1 


* .41 


i 


f 


t 171.01 


1 


46.94 


i .« 


1 514,79 












COUNTY 
TOTALS 






77.11 


1.791.80 


t 1.61 


t 101.86 


J 341.69 


i 16.47 t 1.11 


J 


I. . . 


S 147. S4 


s 


1*.97 


$ .61 


* 












Surface TrejKd 


1 




2.77 








f M.3S 


' '■■■■■ 


(- 


t 


1 11.78 


5 


1.0) 




t BO. 16 


1 Tm.n 
















Snb.TGuU 






1.77 




J- -. 


1 


* 66.11 


*- 


1 


I 


( 


S 11.78 


S 


1.01 


J 


$ SO. 11 


















1 
) 


44.91 
J.17 




% 10.14 
I. SB 


( 119 14 

14.01 


t lOI.W 


f 


1 


». 


t. 


I 165.81 
21.74 


f 


11.61 
1.7) 


$ 4.S6 
1.1! 


i 114.41 

61.11 
11,34 




S. B. 11 M 






UNION 






777.00 

40.00 

I.JH.IO 




11. M 
































































































Sub-To(>N 






K.n 


1,177. M 


S 1 1 .91 


1 171. » 


» lOi.69 


1 11. )4 


s 


1 


1 


1 m.ii 


i 


12.36 


t l.M 


i 629.11 
















COUNTY 
TOTALS...- 






J1,H 


1,177.10 


I 1 1 .91 


S 17). » 


I 171.0* 


t 11. )4 


s 


( 


1 


» 199.31 


« 


M.W 


t 1.B9 


*- — 


lOTKlON TOTALS— 








31) .ai 

1»111.10 


11.116.01 1 $ ft96.70 
14.401.61 1 $ 1,0]4.9) 


1 1.911.^ 
J 1.791.)9 






(1,711.13 f 11.14 , $1,1)1.17 
8 764.60 «,1B1.)1 ]lll,365.ia 






114.11 
7Ji.l8 


S 116.44 
(1,337.11 


$12,446.21 
$3). 153.nl 




STATE 






W. 144.1) 1 f 549.16 


I4.J13.43 , J 








lj4i7.CHl 


46.1SQ.64 ' i l,l\i.bl ' i 4. 710.9^ '5il. 011.14 ■ t 747.01 ' Sl..*9l.4^ Jl.ll6.«4i .SJl.40l1.VJ i il.lil.oi i 


vij.*i, ti.tity.'t *. 











































THiRn nivffiinH 



THIRD DIVISION 



COUNTlf 


TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


ENGINEER. 

INC AND 

JUPER. 

VISION 


SIGNALS, 

GATF,S. 

MARKERS. 

ETC. 


CENTER 
LINES 


LOGO (NO 
MILEAGE 
•1 CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAILS 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC. 


BBiriGE 
it FERRY 
OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19)9 


COST BY 




FtJer.I 


Sr^te 


End Milci 


BridKG FrEt 


19)9 






1 




t.n 




1 


1,44 


S 


4.91 

6.ia 


( 


16.06 1 $ j f 


* 




t 


.16 
).99 


t 


4.61 


1 11.11 
47.10 
IB. 10 






S. B. R. M.., ..„ .- 




14.71 










i.^ra.^fl 








It, IB 














































SBb-Tcfjh . -- 






7-19 


],4Ca.«l 


i 


L.44 


f 


11.71 


i 


16.06 


« M.IO 








( 11.67 


* 


6.11 


i 


4.61 


> 111.75 


























61, Jl 
».97 
10. H 




% 


11.17 
18.17 
11,14 


% 


11.31 

111.71 
101.61 


1 


Ill.BA 
180.49 
174. 9J 


f -- 


t 

117.01 


»--- 


t 


^ 11.16 
111.11 
168.11 


t 


1 74 
40,06 
19.0) 


J. 


"i7i46 
1.14 


1 110.J8 

1,179.49 

497.36 






SurdicTfKKj ... 




5 








S B, R M 








l.U 






BAY 


















l.iJJ.M 
7, 121 .94 






B.19 


41. BO 
74.10 
110.96 














49.99 

61-06 

106-40 

6,641.10 






Stcfl Brid|ci 






6.19 
111.11 
l!.71 




1.17 




















4).0l 
791.48 












4.1) 
506.71 






Rridfic OpcrdT.Qfl -... 








1)8.50 


1,014.79 




I'.'. 

































m.i) 


1J.1M.14 


1 


911. » 


f 


116. Bl 




195.49 


( 2J7.16 


I 217,01 


t 141,99 


»1.014.79 


( 431.66 


S 


74,13 


I 


541.71 


t 1,977.11 
















COUWTV 






IZl.Tt 






911.01 


( 


m.ii 


6tl,]l 


t 171.16 


I 2B7.01 


t 141.99 


ti.084.79 


i 469.31 


i 


Bd.Oi 


s 


541.31 




t 9,090.93 


















1 
t 
7 
9 




6.44 


s 




$ 


t 


41,49 

16.76 


1. 

96.47 
1.48 


1 


»-.- 


». 


S 11.61 


i 


4,01 


», 




I 73-10 
(13,11 
381 11 










114 . SD 










Seed brijj^r% 








K.nl 


ion .01 




141.77 








1.04 






aridgrO|>Eft[ion, ^ 








































.... 
















«.4t 


6.741. lu 1 $ 


16.01 


t 


108.01 


i 


71.11 


$ 104.91 




t 241.77 




1 11.61 


f 


4,W 


1 


1.04 


t 579,76 




















5iitti£f Trcilfd . . 




2 
4 
A 
T 
1 
9 


iB.aa 

11. 10 




i 


17.0) 


1 


111,90 


1 117.11 


¥ 


1 16.91 


t 


» 


t IBO.ll 
11,19 


s 


11.01 

6,07 


$ 


1.00 


1 793-15 
41,16 
15-19 
13,86 
111,60 
3l,)4O-0O 






GudtJ 
















»47.00 

i.mi.U) 
























SeccI Br.tjj;ri 




.14 
10.11 


7, IB 
BJ.ll 


ft.il 












.16 
4.06 






TjiiiE>cr Br.djict ^ . _ 








16.71 




























11.140.00 






































Sub-Tniili 






91. IB 


1,117.10 


* 


)7.W 


I 


101.19 


t 


117.11 1 IB.JB 


1 16.91 




Ill.MO.OO 


1 21). )0 


« 


17.11 


I 


9.11 


(ll.)17.16 


















COUNTY 
TOTALS 






)7.B1 


9.oia.io 


I 


ll.fll 


1 


41). SI 


J 


119. Ifi . 1 141,13 


I 16,91 


f 141.77 


$11,140.00 


1 111.91 


s 


41.29 


1 


t7.1fi 


5 


*)1 ,197.01 




Ctmtn. toncni, 

Surl.it TrtittJ _ 

5 B B M. 

ConLicft Bridjtei 

SiccI Bnd|ri,..._. 


1 
J 

J 

9 




».19 
-JO 
J.<0 




s 




S0«.«4 
10.78 
41,66 
1.91 
It. 47 


» 




1 


J 


i 113.84 
1.11 
17. 6 J 


f 


2), 10 
.19 
3.04 


I 


11. IS 


J 1,501.66 
11. OB 
6B.64 
150.56 
81. )5 
17.00 
1,146.71 
























4.n«.!0 

«ei.90 

1. 071. BO 


1.44 
7.18 
49. 4J 












.17 
4. IB 
1.15 








1.9) 


16.11 

10.10 
17-00 




47.04 












1. 00 




























Bridjte Optra Eion -- 






191.67 








126.M 


l.]4B,02 






I71,» 


































41.99 


1.790. M> 


i 


116.70 


% 


B9).47 


% 


71.04 


f 114,01 


B 1)7.11 


t 171.90 


11,149.01 


1 111.11 


t 


16.3) 


t 


141,01 


« 4,189,27 




















1 


47.1 J 

'W.41 

i.n 




S 


11. A8 
19. 11 


f 


161.14 
11] -IB 


1S.B7 
»0.6« 










169.5) 
164.14 


zg.i6 

2B.)2 


11.91 
19. IB 


4)1.61 
1,19). 11 






Surl.it Trc.rtd. 


















Gudcd _ 

ContrcEc B.i(t»] , 

Timber Biid(„ 




















901.1] 
97*. SO 








14.11 
11.41 














14.31 
16.30 












lO.Bl 




















































M.M 


t.»7!.7J 


t 


61.19 


t 


611. 36 


t 


169 ,«1 


I 19. BO 


J. -- 


I - 


1- -- 


I 113.69 


1 


]7.11 


1 


11.10 


1 1,761.1) 
















COUNTY 
TOTALS 






111.44 


7.670,11 


t 


5R7.89 


S 


1 17B.81 


C 


644.^7 


t 141 81 


C \TI 11 


J 171.90 


11 .149.01 


1 4B6,J7 


1 


11 91 


< 


171.11 


J 


























Suffice Tr^jlfi^. 

S B. St. M 

C(..nrcrf BrtdjTei 


> 

6 
7 
* 




l.fr9 


I 


t 


14.17 


»- 




S 


I- 


1 




i 11.67 


I 


1,16 


K 


t >0.60 




















17,M».70 
ia«.90 








179.19 
4.JJ 














179-19 

146.10 
1,116.11 










13. 1» 
141.11 








111.67 








6.79 
220.61 






&r.d jEC Oprririon 












1.110.61 


































Sub-Ti^nU 






9.31 


17.B91.AQ 


I 


IK.ll 


t 


14,57 


f- 




1 113 74 


( 


1 121.67 


12,120.61 


J 13.67 


1 


1.16 


1 


117.41 


1 ),a«i.)7 


























1 
} 
4 
6 

7 

9 


4fi.47 
l.U 




$ 


17.11 
1.9S 


t 


601. M 
11. I> 
14, 8 J 


t. 




t 


f l«9,41 


1 


(. 


I (71.14 
11.41 
9.74 


1 


29 71 
4,19 
1.68 


f 


20.47 
1.17 


i 1,034.41 

47.57 

16.17 

1,06 

(.94 

41. )7 

1.3)6,12 






S. B. S. M 


































«.B0 

111.(10 

1,612.111 






1.06 

1,94 
11.16 














$9?cE B.iJ^e. . ^ .,._ 


















" 














2.01 
111.60 


II.M 














.80 
170.7B 














101.17 


1.741.17 
































Sub-Tucih 






51.97 


1. 101. 11 


t 


»4.91 


I 


647.71 


1. 




1 2B.K 


( 169.41 


5 101.17 


11.741.27 


I 107.13 


1 


15.71 


t 


193.11 


t ).490.15 


















COUNTY 
TOTALS 






ft^.V> 


H.ft^J.B^ 


S 


TJl.Ji ' S 


6U.11 


1 


* 111.30 


t 169.41 


1 115.14 


14,561.90 


1 111.00 ' 1 


18.14 


I 


420.64 


1 


t 7.111.11 



STATE ROAD DZPARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMENT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT TREVKNTiON COHT HV COrNTIKS AND HIGHWAY HfRFACE TYPE GR0LT8 FOR YEAR l»3g 

THIRD DIVISION — Continued 



COUNTY 


TYPK OF 

CONSTRUC. 

TIOS 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


ENGINEER. 
INO AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES, 

MAHKERS, 

ETC. 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
& CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
KAILS 


LIGHTING 
BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 
« FERRV 
OPOIATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAPHC 
STUDIF.S 


SUNORIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19)9 


COST BY 




PcdcraJ 


Srar? 


R(Md hlilct 


Bridjfc Feet 


19)9 






] 
1 

e 

7 
9 




19.78 




« 104.43 
l.SA 
4.40 


S 109.11 
6.51 


( 


179.79 


» 


$ 815.8) 

70.87 


♦- 


1 » 


1 


71.98 
51.71 


I 


11.76 
5.47 


I 


45.44 
1.81 
1.8) 


S 1,1)1. )7 

JlO.l) 

48.19 

2.10 

1,087.81 






SlaifaLc TrC4Fc4 ..>. 












M.95 


17.58 


1).5S 
.9) 


', 




















1.17 
841.96 










^Uflt Ojitrjiion... 






167 .OJ 
















78.80 
































Su^-Tiitj|» . . . .. 






1R.J4 


91}. 07 


i 1T7.72 


J 115.6) 


» 


107-17 


1 14.51 


$ 891. m 


»- 




1 845.1) 


S 


105.69 


8 


18.1) 


8 


1)0.90 


8 1,409.72 
























1 
1 
] 
6 
1 
1 


14.90 
17- H 




$ 14.11 
17.4) 


t ItS.l} 
1)4 ,6B 


» 


(. 


1 87.10 
14.17 


1 


I 


t 


)4.4S 
102.17 


t 


9,40 
17.6) 


1 


6.81 
17-59 


400.76 
4)5.69 




GADSISE^ 












S.BRM . .. 






















l.im.TO 
141-911 
717.70 






B.OJ 


50. B6 
1.1) 
12.49 














11.89 
1.25 
11.49 
































Timt^r Sr,Jj(«,, „_ 






























































W.U 


4,H7.10 


* 41.97 


$ 461.91 


1 


8.01 


f 65.60 


t 141.47 


1- 






s 


15»,(* 


1 


17.01 


8 


14.41 


S 9IB .08 




















COUNTY 
TOTAL<l....„ 






97. 6^ 


5,013.17 


t 119.69 


* 578.56 


t 


11). 10 


$ 80.11 


11,0)8.17 


f. 




t 84], It 


s 


261.) J 


8 


48,16 


8 


115.11 




1 ), 5)7-80 


















I 
6 
9 




.11 








I. 




t 7.16 


8. 


«. 




t .60 


t- 




t- 




8. 


8 7.76 






CniKrcti BfLjjt^F 




4)1.40 






















KH.rJ 


5.47 








6.81 


1,9)6.48 






1)1.17 


1,184.11 
































.11 


4il.40 


1 20).n 


f ).47 


»- 




$ 7.16 




t 


8.85 


«,917.oa 


» 


8 


t 


1)1.17 


8 1,194.08 
























1 
4 
R 
9 


M.JO 

11. n 




( 19.17 


I 1)9.99 


S 


in, 85 


1-. 


i 


1. 




$ 


s 


«).75 


' 


40-14 


8 


9-90 


8 448.98 




GULF 


Grulcd. 


















I.IIO.IO 


2.17 


)0,52 
2.M 




15.19 












.9) 

197.01 


89.11 
1,548.84 
















8.14 


1,9»4.07 






































».4) 


1,120.10 


« 169. IS 


1 )15.11 


$ 


105.8) 


I 15.59 


$ 


$ 


8.14 


81,994.07 


s 


135.75 


8 


40. 14 


8 


107.84 


8 3,217.04 


















COUNTY 
TOTAL*; 






M.74 


1,571. JO 


( 571.65 


t )I».)B 


s 


105.8) 


i U.55 


f 


« 


17.17 


S), 9)1. 15 


I 


135.75 


I 


40.54 


c 


140.11 


S 


t 5,581.1) 
















Cf tncnr Contrfit . .. 


1 

Z 
A 
I 
R ' 




.17 
8.» 




t 1.79 
).5» 


"15.75 


». 


87.84 


$ 


i 11.81 


1- 


(-..- 


$ 


1.07 
3). 47 


8 




l.TO 
1.78 


i 18.74 

151.15 

J.SS 

1.78 

70.11 








5,11 












11J.75 

1)6. W 

!.4«i.4l) 


1.5) 

5.78 
)8.09 












Scfcl flndjtc, 





























Titnher Dfjdjte*-,-,-,-" 


1.90 


19. )1 














.31 


























ii'Ub.Tolali . . 






a. 90 


1.517.e5 


* 9.07 


1 65.06 


1 


i7.»« 


1 45.41 


) 11.82 


*. 




J 


I 


35.74 


1 


6.17 


8 


5.10 


S 157.44 
























1 

4 

a 


17.52 




I 60,00 
11. Ot 


1 101. B7 
«).0D 
52.9ft 


1 


177.90 




( )1D.)7 


I. 






8 


140.07 
111.10 


' 


27.62 
19.14 


1 


17.98 
5.72 


8 877.01 
lll.U 
10) .08 






Griided. ... 
















Tiffi^r Brjdftci 




1,717.95 




52.10 












































<4.^1 


),127.9S 


t 71.0) 


S 210.0) 


^ 


177.90 


1 51.10 


1 110. )7 


t- 




J- 


> 


171.1; 


8 


46.94 


1 


)J.™ 


1 l,)9!-ia 
















COUNTY 






TMI 


«,15J.60 


t eo.li 


1 1B5.B9 


t 


145.76 


t 97 .)1 


I H).19 


t- 




(. 


8 


507.91 


I 


)i.n 


J 


19.00 




8 1,4)1.71 
















1 
1 

6 

^ 

9 




6.01 
IS. 06 




i u.oe 

4.41 


i ).6t 
51, tZ 


s 


1),98 
14). 17 


( 


i 49,47 


1 


( 


8 


2)-]l 
48.1) 


t 


3.W 

11, ei 


8 


5.18 

2.48 


1 150)0 

161.14 

41.88 

.9) 

1,107-60 










S>,9] 






OnffEd: ilrJd|Fi, ....^... 
ScttI Qfidgci 




61.68 
.9) 










































141,10 




-. 






U7,70 






71.80 




































14.09 


4,074.60 


t 156.5B 


1 )5.15 


1 


177.1) 


i 64.61 


t 49.47 


t- 




» BS7.70 


) 


91.64 


1 


15.81 


S 


86.76 


J 1,544,95 
















JACK&ON 






1 

4 
S 
7 
i 


iM.n 




1 «.67 


1 528.61 


( 


921.61 




i 60.)0 


J 


fL 


t 


480.6) 
71,5) 


t 


81.94 
I2.M 


8 


51.51 


8 1,071.1) 
85.0} 
1I.7» 
1.91 
89.09 




Cfjdcd..,,.. . . .,.„. 
















l,lTt.t9 

111.10 

1,021. SO 








18.76 
1.95 
2). 60 














Sttrl Bridfici 


































4.4) 


)S,)4 














1.51 


































147 .M 


2,116.19 


S 71.10 


I 585.16 


t 


B11.61 


I 44.19 


I to. 50 


$. 




f 


1 


5)3. 18 


I 


9). 46 


8 


33.15 


8 1,166.16 




















rniiNTV 

bm^u.1... .... 






171-01 


fr, jBO-79 


1 i^H.trt. 


t *7fl.l* t 


yyA.7T 


1 ]0*.9I? 


i iiv.97 


J^ 




t 167.70 


f 


644.81 J 


8 


] 1 i . 27 1 


J_ 


tiU.ii 


i 


• '."''■*< 



THIRD DIVISION — Continued 



COUNTV 


TVPE OF 

r.ONSTR uc- 


HIGHWAY SUXFACE 
TYPE GROUP No. 


LE NOTK 


ENGINEHR- 
IMG AMD 


SICMALS, 

GATEiS. 


CF.NTF-R 
LINES 


LOGGING 
MILE.AGE 
* CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 

BAIU 


UGHTINO 
BRIDGES 


BUI DOE 
ft FERRY 


TRAFFIC 
INSPEC- 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1919 


COST BY 
COUNTIES 




TIOS 


Fcdenl 


Srxrf 


laad Milti 


Brilgi F«r 


SUPER MAKKEKi, 
VISION ETC 


ETC. 'OPEJLATIONl TION 

1 


1919 






1 
« 




II.M 




f 11.11 1 4 140.11 


i 15.14 




I 471.8) 




f- 


1 17.19 


i D.ol 


I 7,47 


t 911.07 
1.57 










i49.JS 






































Sub-Totil. 






D.M 


149.11 




J 85.11 


( M7 


$ 471.85 


1 


1 


1 87.19 


1 15.08 


% 7.47 


1 911.41 




























1 
1 

4 
« 
J 

a 


9.0J 
17,W 

M.n 




S 14.91 
44,17 
41.77 


* 1 tl . 1* 
IM.IJ 

tl.U 


1 11.17 




« 41.60 
61.11 


» - - 


1 


1 31.51 
101.14 
111,71 


f ).78 
17.61 
11.18 


t «.97 
13.47 
13.19 


t 191.11 
611.10 
469.11 
17. 9» 
.64 
19.01 






Surlict Treafrd 










JEFFEIt50N 


GridtJ 












170 .oa 






Concferc fiftdjfn , 




l.t 14.10 
«.41 

ii:n6.iD 




17,99 

,64 

11.04 






























































































S9.7B 


1.941.75 


s loa.ii 


( 178. 91 


I 18.17 


* 46,67 


I 109.1) 


(... 


S 170.00 


% 119.19 


1 44.80 


S )3.71 


1 1,411,71 
















COUNTY 
TOTALS 






91.17 


1,091.[!0 


1 111.119 


i n>9.i6 






J 


% 170.(10 


I 315.19 


S )9.6B 


S 61.10 




I 1.34)1) 




















1 
1 
4 




11.70 
i.W 
1.17 




I IS. 11 
1.01 


1 119.M 
11.19 


{ < 


i 71.11 


1-.- 


i. -- 


$ 10.18 

30.71 


1 11.97 
1.51 


1 11. H> 
1.14 


1 368.84 

119.10 

).09 






Su.ljte Trtiird 






■1.41 








Gr.Jtd 










































SDl^To.»l.. 






1».«7 




I 10.11 


S 111.15 


1 11.41 


$ 


1 71.51 


1 


^ 


1 10). 15 


$ IB. 10 


t ll.M 


I )11.11 




























1 
I 

s 


4J.11 
ll.JO 




t 111. 4) 
110.01 


t 114.19 
«4.]} 


1 111,71 
51.11 




n.in.m 

MI-lD 


t 


I 


t 1S8.51 
ID.tl 
10,01 


$ 19. « 
I9.I1 
B.61 


1 117.1) 
79. )8 


1 1,571.11 
1,5(1)1 
51.64 
117. 59 
9.B] 
1. 10 
19.7] 


















Cridcd 














LEON 


Miatllanrau. 






16. 1> 














101.11 






t43De:Frir Bnd^ti.^.-^ 






ell ,40 
111.10 

I.ISI.OO 






9.11 
1. 10 
19,71 
















Sttfl Bridg«i. ^.,. 




























Timber firij^«i.__ 














" /" "_ 














Jiub-TiiiAh 






»».« 


I.IOI.H) 


$ 177.64 


$ 1,17«,74 


t 188.14 


I 11.68 


tl.716.17 


t 


» 


t 111.65 


t 17.11 


> 191.41 


I 1,149.87 
















COUNTY 
TOTALS 






llt.Kl 


I.IOB.M 


* 407.89 


t l.»l,07 


* 178.66 


i 11. «a 


11,161.111 


I 


, 


t 117.10 


S 75.11 


J 111.46 


S 


S ),16).09 














i 

6 
7 
9 




.48 


1.97). 80 
)14.50 


i.., . , 


5 


1 

M.7fi 


1 

31.11 
1.1B 


t 




* 


f 1,78 


S .11 


1 


t 1,09 
51.09 
1)1.79 






Cniirrctc Aridjtei 










Sftd BridsEi 






7.07 






114 97 








4.17 






l)rid,t Op„,„„___ 






















































Sub-Tulih.- 






.4S 


1.110.10 


$ 7.07 




i U.7A 


I 19. Bl 




I 114.97 


$ 


J 1.79 


S .1! 


t 1.ZT 


( 111.97 
























1 

4 

6 
7 
B 
9 


1).D7 
n.B) 




1 i.ta 


1 117,14 


t 1.10 




S 11.90 






S 111. 10 
91.98 


1 11.14 
1).97 


1 1.63 


t 117.01 
107.81 
11. 5B 
' 1.15 
17,61 
11), )9 






Cndrd 

Oiofretf BridjicR ^.. .. . 














LIJIEilTIr 


rio.oo 

71.10 
1.110.10 








11. IB 
1.11 
17.61 












iitti Bridges ,^ 




























































41,11 










71.17 






9.17 






























5ub-Toril>.. 






61.90 


1,911. so 


t so,)) 


i 117,14 


S 1.10 


1 10.11 


t 15.90 


V 


t 71.17 


t 114.18 


S 17,01 


t 11.90 


I 610, r? 














LOU NT J- 
TOTALS. 






W.K 


4,111.10 


S )7.42 


J 117.14 


1 W,lt\ 


1 70.11 1 ( )i.90 


J 151.97 


1 71.17 


1 116.1* ' J )7.!1 


J 16.17 


1 


t 191.51 




SwiuLt TtCMtfi 






ZD.A) 
».»7 




» IS .41 
1,16 


S - - 


i 170.01 
115.48 


I. 


(- — 


»- 


1 






$ 38).0) 

317. Q) 

66.99 

119.6) 

4.18 

1.016,11 






S B. R. M . 

Cuocrcrr Bridxe*. 




41.11 
40,47 


19.1) 


s.eo 


1.67 








1,4)1.40 
1».]D 
176,00 


11.01 
1.16 
4.M 




1.11 

96.91 








SrtcJ Brpd^ct ,. 






111.47 












1.11 






Tfmbcr Btidg» 






















Brjd^c Opcfirian 






111.60 








IDO.IIO 


1,101,61 


i 


101.19 


























SuhTiml. 






10.10 


I,W1,90 


$ 349.D4 


t 8] .91 


I 491.49 


J 19.11 


t, - 


i WO.H 


{1,101,81 


t 114.6) 


S 19,79 


S 101.07 


1 4.019.51 














OK A loos A 


Sur(.it Trtirtj 




I 
1 

4 

7 


eo.io 

19.01 

lo.JJ 




11.19 
10,01 


»4.71 

177,60 

1,40 


t 191. 11 
11. IB 

♦e.is 




f 10,51 


I - 


I 


1 169.98 
109.11 


1 4A 5Q 1 « ,»i *,» 


I 1,111,11 
511 , 57 
17,96 
ll.M 

3.86 

141.1: 






S. B », M ... 








11,94 


1.11 






Gr.Jtd, 


















CiiOETtKt BridBci....... , 




1,«7].M 
141 ,W 

9,SU,10 




41. K 

l.K 
161.78 


















Sr«I Biid;!t>... 




























Timber Bridjtr*.. .... 






6.11 


89.57 














l.W 












lOO.M 


11,441.00 


1 47.78 


i loi.io 


1 118.11 


1 109.10 


1 10. JB 




$ 


1 139.19 


1 61.11 


1 11.49 


I 1,018.39 


















COUNTY 

TOTAli , . 






liC*-W 


14,104.90 


1 41«.Si 


I H17.19 ' 1 9ei.9I 


t 1)8.71 


I 10.51 1 500. 11 


(1,101 .«! 


I 491. 94 


* 8) . 11 


f 139,16 


' 


1 6. 047.90 



nai 



STATE ROAD DEPARTMXNT OF IXORIDA 
General Accounting Division 

STATEMKN'T OK TKAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PRliVKNTIO.N COST BV COt'NTIKH AND HIGHWAY Sl'HFACE TYPE OROl'PS FOR YEAR 1B89 

, THiRS DIVISION — Continued 



COL'NTlf 


TVPE OF 
CDNSTKUt- 


HIGHWAY St'RFACE 
TYPE GROLiP No. 


L EN 

amd Milii 


OTH 


EMGtNEER- 
IMG AND 
SUPER- 
VISION 


51fiNAL.S, 

UATES, 

M.IRKER.',, 

ETC 


CEMTtR 


LOGGING 
MILEAGE 
41 CON. 


GUARD 
RAILS 


LIGHTING 

BRtlKJES 

ETC 


PHrElGE 
s FERRY 
OPEHATION 


TBAfpIC 
INSPEC, 
TION 


Tlt.<FFIC 
STUDIFJ 


SUHtJIUBS 


COST BY 
SUkFACE 

TirPE 

GROUI>S 
1939 


COST BT 

COUNTIES 

19)9 


' TIOK 


Fcdtr.1 ! Sisrc 


Brid(,.J'«, 


LINES ( DlflON 
1 SLIBVEY 


t!fnitn[ t-ont^rtF 

i»r(,« Trcj.tJ. 


I 
I 

1 
t 
t 
t 
i 




7.4fr 
J1.9fl 




S .![» 


f 8.70 
11.51 
19.71 
1.60 


} 17.14 
171.71 

119.01 

i.u 


J.,, 


5 16,1) 


(. 


1. . . 


i 11.10 ' I i.ii 


I .13 
l.)J 
1.97 


I 71.00 
161.4} 
179.11 
48,10 
S8,)0 
93,74 
191.13 
1,870.71 






S- B. B. M 






],6« 










18.17 
41.41 


1)31 
1,16 


























171 ,W 
4,937.50 




11,19 

),n 

7»,J9 






'i.m' 






Slttl DiiJjici 






11.117 

3-37 

199.1] 


4.19 
41.11 




















).U 
157. )9 






Brtet|r 0|>Erarjofl ,-_.. 




ii,)B 


i,io2.4« 
























Soh-Teitili 






41.71 


(0,491.10 


i 1^.46 


$ 117.06 


t 194.17 


» 166.37 


I 16.3) 


I 11, )i 


$1,104,99 


f 107.1) 


1 31,41 


f 165.17 


* 1,914,94 














SANTA S05A 






1 
) 
A 
i 


W.l) 

19. It 

ft4.^ 

t.U 




% 47. 7i 
I,S4 


f ]89.1] 
4i.l7 


( }]1.71 


f 


i 11.00 


\ 


1 


1 144.01 
71.41 
64.46 
].16 


$ 40.71 

IMl 

II. i: 

.96 


t 13.55 

1.18 


S l,119,a<7 
111,71 
115,15 
6,)1 
17.57 
71.7) 






S. B R. M .. 
















Grilled _ 

MiKclllncoui 






1)9 .67 






































lai.m 

1 ,*77.M 








17,57 
26,60 




















4.J1 


1.74 




11,10 










1.77 


























S<]b-ToiiU 







m.4t 


1,M9.«I 


( J4.M 


1 44S.14 


f 711.39 


i 64,17 


S 41.10 


1 


I 


I m.u 


$ 61.11 


( 16,70 


$ 1,783.87 






COUNTY 
TOTAI.S 






IM.Il 


11, HI. re 


t 144.10 


i 170.JO 


11,10). 76 


S 130, J4 


( 19. 4t 


t 11.51 


SI, 504.99 


* 591.07 


( 96.51 


1 181,57 


t 


$ 4,691,81 














1 
1 
6 
9 




1.97 
5.W 




I .47 


$ 4.10 
1.00 


»- 


1 




1 


S 


f 14.71 
11.04 


i 1.54 

4.14 


J .10 


t 11.11 
34.88 

46.14 






5 B. R M. _ .. 
















1,910.00 






4«.]4 














Bridj^c Optrfttioo-- 
































































9,17 


1,9 10 .00 


* .47 


1 6.!0 


1 


1 4A.14 


t -- 


». - 


1 -.- 


i 41.75 


t 7.11 


t .30 


t 103,14 






















1 
] 
4 
i 
B 
9 


M.97 
1.8S 
ID.U 




t 11.99 


1 )97,» 


»..- 


) 


f 


} 


1 


% 1I9.)4 
1.15 
39.45 


i 12,)) 

,)7 

6,11 


% 11.48 


% 579,01 

1,51 

46, U 

),<» 

11.40 






S. B n. M 








VIAKULLA 


<j>.JtJ 






























119.40 
l.JSO.JJ 








3.00 

11.40 














Timber Briilgrt . . 
































































































4».47 


1,779.65 


f 17. 9B 


1 197.S9 


^ 


» M,40 


i 


1 


% 


5 171,14 


1 19.51 


t 11,41 


1 661.11 


















COUNTY 
TOTAL.-; 






S7.74 


4,619.65 


I 11.4) 


t 411) . 79 


1 


5 80. ]4 


8. 




1 


$ 111.19 


$ 36.91 


i 1 1 . 78 


( 


1 mm 














Sorlj« Trtirril 

s. h. a. M.. __ 


2 
3 




.A4 






% 7.«(! 

41.67 

,6S 


1 57 11 


t 


( 


* 


% 


5 11.41 
m.76 


i 1.97 
19.46 




$ 78,40 

laj.u 

»,)» 








l.Vi 


1.6} 






Tiniticr Bridge*. ^,.^ . 




171,40 




),») 


































5u!a-TDIjlFi _ 






53.10 


371,40 


t ].]6 


i 54.11 


I 17.11 


1 5,9) 


$ 


% 


1 


f 114.17 


) 11.4) 


$ 1.63 


$ 170,16 




















1 
> 
4 
' A 
7 
S 
9 


ei.oi 

14.9) 
«.70 




t 44.6] 
1,91 


% 118.17 
77.11 
11.49 


t 371.9) 
164.71 




1 15.10 


t - 


t 


; )0).6) 
ID.Sl 
•7.»1 


\ 51.40 
11.7) 
15.16 


% 19.94 


1 1,666.66 
391,99 
1)4.48 
]9,5« 
7,0) 
211,10 

a, 11), 80 






S, B. R. M 

r.rpjtd. . _ 










WALTON 
















Contrerf Bfidjscs..., - 




1.492.10 

444. H 

6,186.}] 







J9,»4 

7,05 
98,05 




























' 














Tittiticr Bfidjiri. 






sn.81 


100, S8 
4,60 














4.74 
462.71 






bflA^ OpcriciDD 










t.H 


6,914-09 








































1».70 


9,111,91 


S 88*. !1 i l,l)«.06 


S iM.7) 


$ 144,64 






(6,9)4,09 


I 517. » 


I 19.19 


1 510.9) 


J 10 ,67), 71 


















COUNTY 
TOTALS 






174.10 


9,19], ]] 



























































THIRD DIVISION — ConUnued 



COUNTY 


TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HIGHWAY SURFACG 
TYPE GJigUP No. 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MARKERS. 

ETC. 


CENTEa 

LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
h CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
KAII.S 


UGHTING 
BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 
It FERRY 

aPEJunoN 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNEXUES 


COST BY 

SURFACE 

TYPE 

Giaups 

1959 


COST BT 
COUNTTBS 




F«ltr»l 


Siaie 


Raid Hil:> 


Briigt r««[ 


1»W 






1 
1 
6 

^ 
a 




4.95 




J 19.11 


S 8.81 


s 107. r»4 


I 


$ 118.58 


1 -. 


I 


S 18.71 
1.11 


.11 


t 9,1! 


t 194.75 
1.19 
1.45 
5.78 
10.50 


















1, 09(1 .00 

ua.w 

1,117.10 








1.45 
1.71 
19.50 










































Timber Hrl^^cn . 








1.00 












































SuH-Taiali 






^.n 


1,545.70 


i 14.21 


1 9.11 


I 107,04 


t 14. » 


» 111,M 


t- 


1- 


1 19.19 


I 1.44 


1 9.55 


t Jll.H 




















1 

6 

7 


1.71 

10.4; 




I 11. M 
1.15 


« 2U.14 
17. J7 


»,«7 




iii.te 






lll.i; 
56.01 


5e.ti 

6.U 


15.81 
.81 


7)5,14 
. 71.14 




WA^HINGTOIV 


















GradeJ 




















1,050.44 

M7.M 

I ,«T.55 








>4,5t 
9.51 
I1.IS4 














11.15 
55.88 
155. 5 J 






5fcet SriiiHr» --- .. 








1.10 

H.ai 

18.00 




















































11,10 






).W 


4M.)) 







J4.B7 






























M.n 


4,MS.U 


S 1D1.9I 


J 501.75 


1 95.97 


S 95.50 


t lll.W 


1 5.05 


1 489.55 


1 141.17 


J 41.87 


1 71 . 11 


I I,585,<i5 
















COUNTY 






7!.» 


7,180.99 


J 1)1.13 


f 511.55 


i 105.01 


1 119.81 


I 150. M 


I i.rrt 


J 419.55 






J ao.il 




1 1,905.50 














DIVtStON TOTALS— 


FEDER.AL 






199. IB 
1,3M.4« 


M.[Mti.!7 
6fl, 760.^1 


» 1.1)5.81 
S ^581-57 


t 1,970.81 
$ 8,740.57 


11,8*8.07 
4,750.05 


f 987.18 

1,1*7.76 


!1,9B9.)1 
4,117.51 


11.195.97 
5fr5.81 


SI 1,746. 19 
47,815.91 




fl,I44.)l 
1,085.86 


SH.714.07 
18.411.71 




DIVISION TOTALS—' 


STATE 






4.911.87 


846.10 






















l.fiAl.7A 


no. 800.79 


i 5.878. )4 


S10.7I].18 


S«,«ll,10 


11.154.94 


I6,lie.«5 


I 1,857. 78 


J59,571.11 


16,074.11 


SI ,041.53 


11,550.17 


J 


1101,168.76 











FOURTH DIVISION 



COUNTY 


TTPF OF 

CONSiauC- 

TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


ENGINEER 

tN<f AND 
SUPER. 

VISION 


5IRMALS, 

GATES, 

MARKERS, 

ETC 


CENTER 

LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
S CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAIl^ 


LKJHTINC 

BRIDGES 

ETC 


BRIDGE 
K FERRK 
DPEIATION 


TRAFFIC 

INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19)9 


COST BY 
COUNTIES 




Fcdml 


SllLC 


Rcid Klilci 


BnJjte Feet 


1939 




Lcmcnr Conirfie . 

SBR.M - . 






11.55 
5.57 
14.0C 


119^80 

157.00 


I S.!l 
.18 
,18 


J 1W.78 

17.0} 

11,21 

.41 

ll.OJ 


t. 




$ 


1 14S.0O 


t 


} 


i 39.01 
51.01 
104.59 


t 


15.8) 
1.10 
11.01 


i 


5.5) 
.55 
.12 


J 519.18 

67.49 

IM.OI 

1.91 

13.81 

1,519.17 












GriJtd , 

CaiKtttt BridjtEH 




















S.4« 
.25 






' 










190,95 






11.40 






. ... 


.4) 

111.47 






Bridle Opcr aiipp ,.,.,- - 










1,106.55 






































50,78 


976.60 


i »9.84 


S 120.50 


» 


f 1.71 


$ 


145-00 


1 19.57 


11,106.55 


1 114.41 


f 


40.44 


1 117.92 


S 1,115, 54 














BROWARD 






1 

s 

a 

7 


fill 
8.18 




» ll.JO 
5.54 


f 211.(1 
121,08 


S 


591. »9 




t 


21 ,« 


1 


1 --. 


t 195.15 
15.19 


i 


55.51 

4.00 




5.68 
1.98 


I 875.75 

158.75 

.59 

146.25 

7,)15.90 




















418.80 
751.50 




.59 
1.28 












Si»l BtiJsi, 






19. B9 
858.21 


181,43 






10!. 79 








21.11 

519.71 






Undjtf Optritian--..— . 








5, 56). 51 




























Sub. Till aU- - 






58. 40 


1,171.10 


1 W7.I4 


t 815,51 


s 


!91.« 


J 1.15 


S 


It, 60 


I 574.19 


15,565.58 


I 116.54 


» 


57. )5 




561.11 


1 8,191.14 
















COUNTY 
TOTALS 






109.18 


1,147.90 


t 1,106.98 


( 8)5 .ai 


t 


191.69 


I 5,56 


t 


266, iO 


1 593.76 


*6,66».75 


1 450.7) 


1 


77-77 




680.1) 


i 


111,136.76 












MiH:;lljnti>u<... 


1 
5 
1 




.55 

1,01 


659.04 


* 1 51 
.71 
.86 


* n,7i 

H.16 


1__ 




J 


t- 


1 — - 


1 5.16 
5.74 


t 


.56 

.64 




.36 
.48 
,57 


t 14.80 
19.85 
11.25 














Cujieirtc Hrjdj^B- .- 






1.05 




15,77 
































1.57 


654,04 


1 5.10 


* 42.17 


J. 




( t.OS 


• 


1 15.77 




1 7.IU 


t 


l.IO 




1.81 


1 71.90 




















Surlice TreaEed.— 

MiBtlUnmui 

T] 111 tier bridxti .„-, 


— 


1 
5 
1 

9 


78, U 
49.10 




1 81.16 

6.65 

111.11 

4fl,5f> 


5 591.00 
160.56 
)55.B1 


J 


107. Bl 




* 


553.91 


1 


I 


J 155.47 

129.54 


f 


60.99 
11. )5 




5).)7 
8.66 
8.08 

88.77 


1 1,764.71 
115.76 
611, » 

7K6.7J 




COLLIER 


" 8JJ7!io 








30.15 


48.55 




47-71 
1.70 














675.00 
































127.41 


8.157.10 


I 119.92 


$ 1,108.44 


s 


111.07 


1 4B.55 


1 


5B,91 


I 50,41 


5 OTt.OO 


I 465.01 


s 


15.54 




116.88 


I 5,489.5) 
















COUNTY 
TOTALS-.- 




- ' 118. tt^ 


8,816.54 


t 115.01 


S 1.151.41 


s 


I1B.07 


S 49.60 


s 


555.91 


t 66.16 1 1 875.00 


1 4^.01 


s 


84.54 




118.69 


i 


t 5,581.4) 



STATZ ROAD DXPARTMINT OF FLORIDA 
General Accounting DlfUton 

STATEMENT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT I-RKVKNTION COST KV COt'NTIRS AND HIGHWAY SIRFACE TYPE GliOrPa FOH YEAR 1930 

FOURTH DIVISION — Continued 



COUWTV 


TYPE OF 
CO isrST RUC- 
TION 


HrCHWAY SURFACE 
TYPE GROUP Ho, 


[. E N G T H 


ENGINEER. 

ING ANR 

SUFER- 

VtSJON 


SIGNALS, 

GATES, 

MARKER.';, 

ETC 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
.WILE.lfiE 
» CON. 

omoN 

SURVEY 


GU)RD 
RAILS 


UGHTlwn 

BRmC.ES 

ETC. 


BHIDGE 
a. FERRY 
OPERATION 


t»,)i;fic 

IN.SFEC. 
TION 


TRAFFIC 
5TLJDIES 


SI TN DRIES 


COST BY 
^UHFACE 

TYPF 

GROUPS 

1939 


COST SV 

COUNTIES 

19)9 




FediiMl 


5u<c 


Itoail Mil« 


Hfidtc Fn[ 




CfliBcrir Cuncrcrf 

MJi(£!tanftaia% ,,„ 

Conh'ffle BfLdjtiCi ,. 

S!«l 5ridjtir» 


i 

6 
7 




11.70 




f 14. nl 

.41 


1 


115. U 
19-06 


) IW.J4 
44], 5-4 


f 


1 57,54 


S 


J 


t 


95.97 
40,41 


1 


16.13 
6.91 


9 


),94 
,18 


5 164 71 

3ia-71 

.98 

.06 








619. TO 
JT.OO 








.99 
.06 




























:::::::;;;: 










SuhToTdN 






37. » 


*JS.)0 


t 14.47 


I 


2)4.19 


1 611. 1< 


i 1.04 


i 17.14 


f 


*- - 


1 


116.1) 


I 


13. )l 


i 


S.ll 


S 1,094.49 




















1 
1 
4 
5 

7 
Jl 

9 


4.)» 

I14.RJ 

1.70 

l.» 




t 12.111 
92.4) 


t 


14.54 
5ir.l9 


J 107.53 
949.73 


1— - 


t 40.47 
9».M 


( 


1 


t 


16.21 
41).41 

6.10 
1.74 

"siii' 


I 


l.SO 

73.42 

1.99 

1.51 


y 


9.41 
50.91 


1 261.98 

5,041.71 

7.39 

617.98 

159.98 

600.56 

101.11 

11,111.74 






Siir(*e«TT«rcd.-, ,. 








DAt>E 


Gi-adcd . . 
















MiudliniNJUi _ 






6.16 


74.11 


M5.UI 

IIO.U 




,S4 

i,r7 






- 


}.2« 

16.11 

1,29 

199. )II 






Stec! Prldj<e*. 




1,059, DO 

179.60 

1,961.50 


6.4) 

.44 
4.7J 


m-iV 










J) .07 

1.9! 

1,641.M 


599.50 
94 17 






Tinbcr BtUfci ^.. 




















1,6M.40 










£Lih~TQtjh 






IH.N 


7.514.10 


I i,ao(i.4e 


1 


,099.47 


Jl.741.11 


1 [1.61 


(1,017,81 


t 11*17 


I9,M9.40 


t 


461.87 


f 


78,82 


J 


990.59 


(16, 01 3,16 






COtJNTV 

TOTAUl 






]*0-SV 


7. 910. An 


I 1.(14.91 


I 


.153.8) 


J1.351.to 


$ 11.66 


(1,065.19 


I 114-27 


U, 669. 40 


i 


599.11 


J 


102.31 


i 


946,61 


( .-- 


(17,099.75 




Su<(ic.fTr„rrJ 

MlVclllIKVili. 


1 
2 
* 

G 




7.111 
7.7S 


It 11. W 

..1 15.76 


I 
9. 


59-94 
14.84 


i 97 . 94 
97.94 
17.12 

( 4. 99 




t 69.61 
*.57 


1 -- 


J 


i 

1- 


16-13 

l.)9 

11.71 


$ 
1. 


4.51 
.17 
4-95 


I 


6.79 


177,1) 

110.03 

11,77 

1 ).77 
















554.00 


1.19 

»...- 








t. 


.96 






CDiKrcrc Bridfft 




) .81 


(-- 


J. - 


f 














Sub-Tmak^ „, 




- - — 


!>.» 


514,110 


t 57.44 


I 


89.71 


J 217.69 


9 .11 


t 76.19 


1 


$ 


t 


56-53 


1 


9.74 


5 


■7.63 


I 495.90 










1 

1 
i 
4 
A 

7 
R 

9 


5.M 

Ul.ll 
14 .4D 
1.21! 




f 19.97 
B.41 


S 


191.91 
11.5) 
1I.«I 


% 


1 


t 516.74 


1 — 


f 


I 


19.71 
77.09 
90.19 
I.I) 


( 


3.41 
11.10 
15.60 

1.41 


9 


11.30 

3.43 

,95 


( 575,18 
IB* .95 
118.62 
9.56 
M.M 
11.19 
167.11 
1.I14.K 






SurfjHTFeji(eJ.._ 








INDtAN RIVEH 


S.RFL.M.. 






































CuiH'icrE Rridjtcj, „^ 




IIA.HO 

191.00 

It, 001.90 








.10 

M 
17.4) 


n.n 




' - 








5m£:I Brid^Ek 






l.M 
T.09 

570. ai 






l.II 

55. 8 J 
140.77 








l.f) 

1.01 

151.19 






TimbEf &riJ|ci . 






8)11 




.64 
1.451.00 










DriJfic OficnitoA ....... 


















Sub-Tiir^li. . . . 






51.7) 


11,410.70 


1 40a.J6 


( 


17), 5) 


t 


1 19.11 


t 1)4,64 


$ 101,14 


51,451.64 


1 


19). 41 


i 


11,71 


i 


111.01 


( 5,101.74 












OHJNTY 
TOTALS ...... 




fia.pl 


1 1 ,974 .70 


i 445.70 


I 


465. Jl 


( 117.« 


t 18.99 


» 310.11 


t 203.41 


il,451.64 


t 


1)1.94 


t 


43,46 


I 


168,67 


I 


(5.599.64 




Ccmenc CijBcrctt... 
S.h,R.H... , 

MiMTtlhncnui.. 

(jjBttrte Bfidgfi 

Sttf] Btiifit* 

Brid^ Oprrtricin 


1 
i 

I 




.54 
.17 




( 

.47 


V 


i.ai 


t 


i 


I.... 


» 


* 


9 


2-00 
14.4) 
10. )0 


f 


14 $. 


.16 


J i.)4 
19)1 

1).90 
17.17 

i)).a) 

1.902.11 
































1,145.40 
! 10.70 


147 .« 


21.00 
111.61 




1.97 
.11 




1.70 
84.00 
90,16 


1.20 

1.80 

I,569.I« 






















10.42 
94.56 






















Siib-TcinJi. . 


. ■'. 


7.17 


1.554.10 


t 166.91 


1 


141.46 


( 


1 1.15 


J- 


S 177.96 


11,571.69 


i 


36.7) 


t 


6.33 


I 


105.24 


% 1,109.49 






CfmcnT CuiKrctc.^ 


.... .... ..i 1 


i.Oi 
68.96 
11.77 

5.91 

IC.4] 




1 H.JO 
19. OS 


t 


555.17 
I.Kl 


i 19.57 
31. DO 




f llt.4S 






* 


29-9! 

m.ia 
4). so 
7.!3 
16.01 


» 


).14 
44.02 
7.52 
1.1« 
9.66 


1 


7.59 
9.01 


1 147.11 
714.96 
49.61 
1.59 
714.59 
81.19 
566.11 
71.65 
47.41 .77 






Suri^jc t Trem^ . . 




1 
1 
4 
I 
fi 
7 
t 
9 








-,. . 




UAllTlN 


S BK.M ._.._.. 


















GfiidetJ __ 

MiKelUnnjui , 


























57.79 
9.55 
16.75 


10.21 
61.77 
110.38 
4«.44 






590.59 






10, 53 
4.00 
9.37 






Concrtff Sridgci ^ 




1,474.75 

146.10 

5.501.^ 




2.54 
1.11 
5,15 


4.74 
210.01 
17-94 
144.86 








StceI Br]%i..._ 










8.14 










TinKEr Snapf. ^ 


















SHJ^cOfErinoD 






560.95 






1,671.6] 






3)9.31 






Sub.tofjJi 






11.I.95 


1,550.05 


1 654.17 


1 


655.7) 


S 51.37 


» 8.77 


I 701.94 


5 177.61 


«,6B6.89 


t 


391.94 


t 


67.60 


t 


410.01 


( 7, 007 .94 
















COUNT V 

TOTAUl 






111.10 


6.RM.15 


1 921.09 


J_ 


797.19 


_f_).l..)7 


( 10.91 


1 701-94 


I 5)5,59 


$5,119.19 


J_ 


4ia.;9 


J. 


71.93 


J_ 


51)1) 


' - 


( 9,117.11 



COUIVTY 


TYPE OF 
TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENfi T H 


EhK^INEER- 

ING AND 

SUPER 

VISIQM 


SIGNALS. 

GATFi. 

MARKERS, 

Elt. 


r.FSTFR 


LOGGING 
MILEAGE 

ft CON- 


a 


UAHD 
lAILS 


LIGHTING 
DRIHGES 

ETC. 


BRIDGE 
al ferry 
operation 


IRAFFifl 

INSPEC. 

TIO.M 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDttlES 


COST BV 
SURfACE 

TYPE 

GROUPS 

1919 


COST BY 
COUNTIES 




FiJcril 


?»(e 


RoaJ Miici 


Bridge Fcti 


OJTION 1 
SURVEY ' 


19 9 




Loncrcct BridjEpj _ 


6 


t 


3«0.4a 






1 


9 .37 1 9- 




$ 


9 


9- 




9. 




9. 




9 .57 




































160.40 


1 


t 


I- 


« .37 9. 




S... 


I 


(. 




t. 




J 


1 .37 
























1 
} 
i 
7 
■ 
9 


M.41 




t «.)! 

1.34 


f 416. CO 

17.37 

I.IS 

.90 

iU.ul 


1 16.76 


J. — t 


)4S.Ba 


s 




9 


3)1.11 
61.11 


t 


17. IS 
10.51 


1 


31.64 
.81 


9 1,181.93 
101.19 

7.»e 

91.60 

)7S.44 

3,681.17 






MiiEcllinmgi 





4.115. Oo' 

161.00 

)l, 919.1) 












6,li« 

.16 

30.6) 


















8.90 
ail. 77 






S6.00 


41.)4 












Tim tier llri(t,t|C4 












4,84 
436.01 
















4.416.19 




































5iih-ToriJi 






10). 91 


)«.)l).l) 


I 819, 11 


J 369.70 


t It. 76 


9 37,19 


t 


141.68 


1 16.00 


t4,4«4.9) 


9 


191,)) 


1 


67.70 


S 


494.10 


9 7,144.71 






COUMV 
TOTAti 






10). 91 


36.675. Si 


i 889.7! ' J 169.70 


9 16.76 


9 )S.16 


9 


145.68 


i 16. on 


91,464.9) 


9 


391.11 


t 


67.70 


9 


494. )0 


9 


9 7.14S.11 














CuQirric BfiJ^cji..^ 


3 




1.47 




1- 




f 




1. 








( 


20.26 


t 


3. JO 


( 


9 1).76 
.16 

.11 








17) .44 
Ml .70 




.it 
.)! 
































































S.47 


497.14 


t — 


1 


t 


t 1.07 


*- 




I... 


1 


f 


10.26 


$ 


).iO 


», 




9 24.11 






















1 
3 
4 
A 
7 
8 
9 


6T.« 

7.15 

.1) 




t IS, 34 


f 37».77 
13.69 


J 


' 


9 


11.73 


9 


t 


t. 


'i7»'M' 
,9) 


i. 




f 


11,09 
.91 


f 41), 11 

130.67 

1.09 

10.19 

.)1 

128.1) 

3, 31). 01 






5 ^ R M 






47.69 
.16 
































)6.B0 

161.30 

S.19>.(iO 








.oj 

.91 

11.91 







lo.ln 




















— 












Tiratrr Brijj^ei 






1,«4 
48S.77 


19,11 






81. 9S 








1.11 
171.06 












MIX) 


l,)4e.2] 






















""'" 


















74. « 


>. 314.90 


) 314.11 


1 4)1,68 




1 11.11 


1 


41.73 


1 81.9) 


tl,)66.41 


9 


277.17 


I 


47.13 


9 


114,11 


( 4,138.91 


















COUNTY 






90.11 


6,011.04 








1 14.31 


$ 


41.7) 


1 81.9) 


91,366.4) 


9 


197,)} 


9 


31. 3S 


1 


114.11 




J 4,181.71 


















Crmcnt CoiKJcTv ^ 

Surrji« Trc*(cJ 


I 
1 
•1 
i 

7 




9.41 

J. 01 

1).«1 

.11 




t 7.91 t 47. M 


t. 


».. 


f 


«),97 


f 


t 


9 


)3.11 
)0.04 
9S.61 


9 


6.06 
).I8 
16. W 


9 


1.91 
.16 


9 161.14 
41.1) 
111.11 




















































::;i.:::": 
















Steel &ridjj-j _,_. 




I.IItS.91 
US .63 




ll.OO 




l.U 















1G,16 

41.70 

),5)B.34 














14.08 

6B.90 








i.ii 

18). 67 






" 




)os.g7 






1,700.00 










































U.41 


3,114.3! 


S SI6.I1 


S 80.14 




$ l.«l 


t 


61.97 


J 91. »S 


92,700.00 


9 


160.77 


9 


17.74 


9 


187,64 


I ),9)1.9a 






















1 

1 
} 
4 
! 

7 
> 
9 


a. 00 
140. 1« 
11. U 
18.70 

».97 




t 1.66 
)7.)3 
1.40 


i 11.64 

1,1)3.11 

11.14 

4,0) 

17 .SI 

6.62 

441.94 

111.64 


9 

963.68 


f 


1 


8.18 
1)1. 4S 


t 

17.10 


»- 


1 


19.6) 
)04.47 

40.38 
106.31 

U.ll 


9 


3.11 
87.03 

6.97 
18. )1 

9.81 


9 


13.41 
.37 


9 67, I« 

1.14«.I0 

71.46 

llB.Tl 

141.69 

9,78 

B15.BI 

197 . 11 

61 ,6)]. (9 




FAJ-M bHACH 


Surlj^c Tr»lcd 










S Tl R M 














GradrJ 




















MivellinE^out 






1.18 


7). 16 










1,11 










1.9)3.64 
1,169.00 
),841.33 


1.16 
I.9I 
1.17 












Srccl SrdiTci 






4), 16 
S.41 






114.14 
69.99 
176.74 








12.54 

2.31 

1,107.5) 






TtmbFr RriJjtES. . 
























38,171,09 


"": 








































194 .a4 


6.967.17 


% 2,107.1i [ 1 1,S83.84 


(1,019.44 


I 11.14 


t 


)«l .61 


9 771.07 


)»,I7J.09 


1 


701.91 


9 


121.30 


91 


,161.3) 


966.143.16 
















COUTJTY 

TOTA LS 






1U.16 


9,1)1.71 


) 1,611.31 


S 1.963.99 


91,019-44 


$ 14. 96 


9 


42). 60 


9 971 .05 


96n.B7).Oy 


9 


861.68 


9 


149.04 


91 


,4)0,19 


( 


910,179.24 






STATS ROAD DKFASTMXNT OF FLORIDA 
General Accounting DlTljdon 

STATi;.MK.\T OF TKAl'lIC AND THAKriC ACCIDENT PRIiVEXTION COST BV COrNTll';S AND HIGHWAY SIRFACE TYPI'; GROITS FOR ^'EAR Ifl^iB 

FOUBTH DIVISION — Continued 



caunrx 


TYPE OF 

CONSlilUC- 

TION 


HIGHWAY SUKFACB 
TYPE GSOUP Nd. 


LENGTH 


ENGINEER. 

ING AND 

SUPtR. 

VISION 


SIGNALS. 

G ATES. 

MAaKERS, 

rtc. 


CENTER 
LINES 


WGGLVC 
MILEAGE 
* CON- 
DITION 

sua VET 


GUARD 
RAI1.S 


LIGHTING 

BRIDGES 

FTC. 


BRIDGE 
k FERRY 


TRAFFIC 
INSPEC- 


TRAFFIC 
STUOIES 


SUNDJUES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1919 


COST BY 
COUNTIES 




Fcdcril 


Hint 


Road Mild 


Bridge I-'ctt 


OPERATION 


TION 


1919 


tin.en. Cunire.t 


1 
6 




.1) 


W^m' 


1 


( 


1 


t- 

.01 


1- 


1 


1 


1 .41 


t .OB 


1 £ .Iri 1 




Concfttf t^rttlj^ci 












--- ■ 




























i 


.11 


46-00 








s .m 








t .48 


i .a 


I 1 t .64 






























1 

* 

7 
■ 

5 


10 .« 
IS.Ot 
11, 4> 





* ie,«i 

11. 9> 


! iii.s: 

146.97 
11.77 
S.M 


$ 19.57 
181.44 




» IH.9I 
10J.S7 


* 






f 74.11 
lot. 81 
41. M 


i 12. ai 

11.69 
7.18 


$ 10.14 
11,11 


t 4IXI.I1 

aii.n 

6).4« 
41,41 






SuTiatE TrcjMd...- .--. 






















ST. LUCI£ 


ConcrtiE Ht;cllEI.. 

Slttl BtiJjci 




i.iii.io 

U7.tO 
SilU.IO 




16,69 


!.ll 





































Timbir Bridgri 

BriciifE OpEr^rioq. ..... 




^ 


1.U 

lyi.M 


61-1] 




1.77 




79.5) 








l.U 
90 .U 


IJO.67 
1,090,41 












WI.ll 
































Siih-Toi.li... 






ev.jo 


i.^i.W 


f 179 .n 


» MO- 01 


f 1)9.70 


1 6,99 


9 240. 4A 


} 79. » 


i 161.11 


I 111.47 


1 ».N 


t 114.99 


1 l.Wl.ll 
















COUNTY 
TOTALS , . . 






07,63 


S.J09.4(1 


S ]7g-9\ 


I <sn 01 


1 
S 1)9.70 1 7.07 


S 140. 4B 


( 79.11 


) B6I.il 


( 111.9! 


( 11 .97 


i 114.99 


t . 


S 2,164.1) 


niVISION TOTALS— (EDI-SAL 

DIVL-^ION TOTALS— STATt: .,. 




IW.'H 


7,18a.)! 
e7,764.L>^ 


1 1.017.M 


i S24 . 11 

7,20l.7t 


t 610.^7 $ 11.17 
l,61B.ll ITS. 13 


s 411.10 1 s 106. oa 

1,111.17 1, 111. 61 


(1,179.04 
S*,IIS.lo 


S 612.41 
1.444.41 


S 112.14 
liD.iS 


f 126.4a 
4,1LA.«6 


110, 107. )4 
119,019,01 




DIVISION CiRAN-D TOTALS 




].cwe.i3 


«.1W H 


s s,7iii.ai 


S s.nln.9.< 


S4.4^7.ll ' S 190.40 


Sl.eil.S7 1 Sl.611.71 


Wl.491.14 


S4.096.9I) 


S 706.09 


$4,a41.14 1 1 


IlJ9,US.li 



lUTH DIVISION 



COUNTY 


TTPF OF 

CONSTRUCT 

T.tiM 


HICHW.M SURF.ACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


EMGINEFR. 

ING AND 

SUPER 

VISION 


SIGNALS, 

r, ATES, 

MARKERS, 

P.TC. 


CENTER 
LIMES 


LOOGINC 
MILEAGE 
S CON. 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAILS 


iJGimw 

BRIDG LS 


BRiDce 

It PERRY 


ra AFFic 

INSPEC. 


Ta 

ST 


AFPIC 


•ilt 


NDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

U ROUPS 

19)9 


COST BY 

couhmES 




PtJeisl 


SrtEe 


Ruid %tilc4 


Uridje FcE. 


ETC. lOFFJi.tTION^ TION 


UOIES 


19)9 




Crmetii C^twrnr.,. 


1 
I 

1 
6 




1.81 
15. B6 
5.40 




* 17.09 
119.95 


S 41.61 

1 i5 . SB 
.73 


J 111.41 
515.15 




1 211,16 
676. 15 


J 


f 


t 11-56 
til .14 
12.41 


s 


1.71 
21.70 
1.19 


$ 


10.74 
19 11 


t 718,11 

1,691-40 

17.11 

7.10 














S.B.R.M... 

C^nCTcEc BridjiH,.. 
















I,»l 11 






4.«9 


2.21 
































Sub-To. >l. 




47.08 


1,191.11 


S 187.04 i 100.46 


f 891.56 


I 2.21 


[ 9)4.71 


1 


1 


« 1H.51 


s 


11.01 


i 


40.57 


i 1,474.07 














] 


9,9* 
94.98 
11,70 
ll.JO 

6.00 




J 1.11 S 10.71 

141.19 1 671. 7B 

.Bl 11. Ig 


1 171.21 
476.64 


$ 


t 

911.91 


*... 

11.19 


t 


% 1S.B9 
115. Bl 
14.90 
119.01 
21.21 


i 


4.98 
57.14 
14.65 
10.14 

1.81 


1 


.58 

56.11 

.44 


J 257 12 














2,111.05 I 




.^ B R M 










jiREVARO 


Gr^dEd 








11.60 
















MiucJUnraUf „ . 






6.10 


41.57 












2.21 


71.94 

1.51 

119.27 

67.59 

6,911.14 










415.50 

Ma. SO 

)7,117.80 


T.J4 
' 14 .«7 


1.17 
1,22 
12.92 


















)1.81 


10.10 




101.66 







......... . 


4.41 






























WJ.71 






5J9.74 


4,B«),87 






491.21 






























Sub-Torili ._ 







121,11 


U, 111. 80 


t 1.157.15 


S 821.15 


I 669.86 


f 55.11 


1 911.91 


f 675.19 


(4,B65.B7 


S 470.16 


t 


81.14 


t 


550.07 


tI0,26>.8I 






COUNTV 
TOTALS 






169.21 


19,^)2.92 


S 1,144.19 


S t, 011.61 


S>,36l.41 


i 57.51 


11,147.61 


1 675.19 


t4. 1*5-87 


t 656.17 


1 


115.15 


8 


596.64 


% 




















1 
6 




11.94 


21.00 


t 15.11 


1 40.10 


I 




S 212.88 






1 41.11 


s 


S.)5 


$ 


16. 9« 


i 181 .18 

.15 






Cunt:rErt Bridge*. 




.5) 










































12.94 


21.00 


I 11.11 


S 40.10 


»- 


1 .11 


f 1)1.81 


I 


t 


t 41.18 


t 


8.51 


t 


16.96 


f 182,41 




















i 

4 
6 
7 

a 


]4.4> 




1 71.6a 1 S 4t7.8? 


1 117 -» 




Sl.Ul,iI 


» 


f 


t 212,52 
95.6} 


s 


16.S7 
t6.il 


t 


55.19 


( 1,894.75 

104.66 

1.09 

.19 

.47 






I^rjded 








T.H 












1.014.41) 
132,20 
197.60 






1.09 

,1» 

,47 














































1 

































1 








Sub.TaiAli 






To.ai 


1,444.10 


■ 71,6a 1 S 480.17 


S 217.10 


t 1.75 


«i,nt.«i 


f -. 


» 


8 101.17 


t 


11.18 


t 


11. 89 


f 1,001.16 
















lt>TM,-^ 







111.77 


1.^^7.1(l ' t iff7,w ' t •ijn.A-i 


i 317.10 k t 1.1*1 1 II^IMM.ICI Is i . . f ln«.^V 


s 


M-ll 1 S 







TYPK OF 

roNSTmc- 

TION 


tllClHWAY SURFACE 
TYPE GHOUP No. 


L F NGTH 


ENOINfER. 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MARKEIS. 

ETC. 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
& rON- 
DITION 
SURVEY 


GUARO 
RAILS 


UGHTING 
BRIDGES 


SUtOGF 
4t FERRY 


TRAFFtr 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIF-I 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPf 

GROUPS 

19)9 


COST BY 
COL-NTIES 




FrJcril 


Trait 


Kowd Miiti 


Utii^f FcLt 


ETC. OPERATION 


1919 




CewrQE Concreie .... 

Gttici 

CnncrtrE Brltl^i... 


1 
1 

4 
6 




l.U 
)D.02 
4.«1 




» 

J, 16 


( 


11.00 
101-18 


i 7.06 
146. » 


*- 


t 

14.81 


I..- - 


i -.-, 


$ 11.01 
111,11 
11.10 


t 


J. BO 
19.19 
9,0! 


J. 




44.90 

111.64 

61.21 

1.45 








1.90 




















511.71 








1.41 








































Sn^r^iili. _.-.. 






M.J7 


911.71 


f 5.16 


$ 


114.18 


S IK. 05 1 S 1.41 


t 14.81 


1 


t 


t HI .41 


t 


11.00 


« 


1,90 


1 419.10 




PLAGLEFt 






1 
i 


14. U 
l.]0 




f 7.17 


t 


«,90 


i 181.11 


1... 


» 


f 


1 


* 90.94 
i.Jl 


1 


11.69 
1.47 


t 


1.62 


i 461.6) 
9.99 
,15 






















TiRihft BttdgtA,,. ,.,... 




117.S0 








.11 














Suh-TotjPi. ...,....., 







U.W 


117.80 


1 r.i7 


f 


81.90 


1 Ul.ll 


t .11 


1 


I 


f 


t 99.48 


1 


17.16 


S 


1.61 


I 415.97 






COUNTY 
TOTAli 






61. t1 


I.IW.M 


1 ii.il 


f 


180-18 


t IH.W 


S l.BO 


I 14.81 


I- 


t 


S 184.91 


I 


49,16 


s 


5.12 


i 


i 1,091.17 






2 
4 
5 
6 
7 
9 




.21 
S.U 
14.9* 




1 


I. 




1 

n.iV 


1 


I 


1 


» 


f 1.11 
61. M 

91.14 


( 


.11 
11.80 
15,91 


t. 




1 1.41 




Graded 






10. 11 

1,341.19 

1.42 

.10 

Me.41 








84.17 


411.04 


34S.18 




to.oo 


17.71 






Conrrtrc Bridf(ti ....-, 


770.4(1 
61. W 


1.41 
.10 
































HnJj;^ Ofi^r^uoa 






149.61 










HR.OO 






M.71 






























Sub-ToiiU 






ll.oi 


811.40 


1 111.91 


1 


411.04 


1 71.11 


t 1.11 


1 546, U 


t 


i 718.00 


1 161.84 


8 


17-91 


i 


106.41 


t 1,»1.14 










1 
1 
i 
t 

T 

■ 


ii.» 

191.09 
1N.9S 




, 


». 




1 


t 


f 

Mi-a7 

IJ.IO 


t -- 


1 

IIO.OO 


1 - 

641.17 

11) .11 


f- 


iii~40~ 
11,99 


i- 


79.17 
4.91 


J- 

1.04). 11 
419.11 

11.51 

11.40 

11.17 

1.4)1.4) 




LAltE 








169.51 
9.08 


965.44 419.11 
161-14 ) 11.94 








481 iii 

1M.50 

9.K1.W 










Ciin^^rtr ^idjci ..,— ■. 




10.76 




-76 

.60 

LJ.IT 




















11.00 












































111.91 








6.1] 


1.119.81 






iie.07 






























Suh-Tonl._, _. 






114.17 


9,918.6) 


I 4<4.I9 


t 


.117.74 


t 411.67 


* 16.61 


1 576.11 


f 6. 11 


tl,364.81 


« 778.81 


1 


114.19 


t 


210.16 


t 1.111.11 






COIIMTY 
TOTALS - 






145.40 


10.771.01 


) M8.1I 


S 


.bBf.7R 


1 506.90 


i 18.11 


$1,111.11 


$ 6.51 


11.091.81 


1 940.M 


1 


IBl.lJ 


t 


116.64 


S 


t 7.514.69 






] 




I8.W 
4.14 

lo.y) 




I 1.14 


( 


11.99 

. . . 


>. 


f 


f 7.54 






t 84-14 


1 


14.14 


f 


1.47 


1 142.92 






S B.R.H ^ 




















4.44 


11-11 


118.06 




M.» 






JB-90 


6,TI 


1.4< 


1)1.51 






CoDcrric (ifidja..,,.,^. 




S«.I2 


■89 




































Sub-To**li ....„ 






HH 


Mo.ll 


» 7.58 


i 


11.54 


( 118.06 


1 .89 


i 51 .91 


1 


S 


t 111.14 


1 


11.11 


t 


1.91 


t 112.52 










1 
I 
I 
T 
( 
9 


.OJ 
111.11 

.u 




1 

11.91 


»- 


181 .77 


f- 

817-10 


1 


1 

1.91 


1 --- 

.11 


t - 


t .11 

878.79 

1.04 


S 


,0) 

111.81 

.11 


1. 




1 .11 

1,111.11 

1.12 

1.18 

2,87 

1,401,58 




MARION 






10.11 






















1».]D 

141.40 




1.10 




■ i> 
.87 
























1.00 
















Bridf r OpAt*Uon. 






Hi. 01 






11.94 


1,106.10 






116.49 
































117 .M 


Tn.TO 


1 109.98 


t 


181.17 


t 817.10 


1 1.11 


t 4.91 


t 11,79 


iMoa.io 


$ 810.01 


1 


111.81 


* 


116.61 


S 4,144.11 
















COUNTY 
TOTALS.,.,, ,.,_. 






no.w 


1,)47.(1 


1 1I7.16 


t 


616.81 


t 991. M 


t 1,14 


f !>.» 


t 11.79 


I1,]0«.1(I 


SI. 00). 15 


, 


171.11 


i 


160.15 


1 


( 4.141.41 




Cc mpn [ Oi nCretc - . . 

MiiLf JFanpaui. , 

Concrtre Brtdiei. ..,,., . 


1 
1 

7 




10. H 
12.99 




) 6.97 

m.is 


1 


11,41 


i 17.41 
67,11 


S 

.44 
,1J 


t 

114.76 


I 


J,,- 


1 19.04 
14.79 


I 


6.74 

14.61 


J 


1.11 
1.7! 


S 104.14 

141.91 

.44 

.11 
















171.60 
A0.70 






































































H.40 


JM.IO 


$ IT. 11 


1 


11.41 


1 114.71 


» -17 


t JH.Ti 




1, 


1 til. 11 


I 


11.11 


I 


5.91 


I 411.90 
























1 
1 
4 
J 
6 
7 
1 


.11 
41.01 
6.70 
M.Tl 




) 


»- 






1.- 


t- 

IM-K 


t 


$ 


1 .9) 

111.66 
11.41 
101.74 


S 


.14 
16.16 
1.16 
11.11 


(. 




J 1.09 

10). 00 

190.47 

996.19 

.96 

.17 

1.40 












16.66 


110.79 


86.14 
164.10 
191.41 






21.01 




ORANGE 






















U.9I 


181.04 




9».»7 






12.11 






Cuncrni ijrtdfn - 




tan.fo 

101,00 
I.Ill.KI 


.96 

.17 
1,40 




































Tioihct Bridfcf.. ....... 


































101. 7J 


i.iia.m 


f 117.19 


t 


611.81 


f 441.77 


t 1.11 


f 110.81 


I 


I 


t 181.74 


t 


46,04 S 


41.11 


1 l,8»,81 
















COUNTY 
TOTALS 






1J7.I5 


i.iai.oo 


i 144. »] 


1 


6)9.11 


1 166.11 


S 4.10 


$ 151.19 


1 


t 


1 50«,11 


1 


87.41 ' S 


49.11 


t 


I 1,>»,18 



STATE ROAD DEFARTMSNT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMKNT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PREVKxVTlON COST BY COUNT! I'JS AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1S39 

UTTH DIVISIOH — Continued 



COUNTY 


TYPf OF 
CONSTRUC- 
TION 


HtRHVl'AV SURFACE 
TYPE GROUP Nil. 


LENGTH 


ENGINEER. 

ING .^ND 

SUPER 

VISION 


SI 
( 

M 


CN.MS. 
\TI.S, 


r 


^NTER 
LINE.S 


LOGGING 
MILEAGI^ 
K CON- 
PITtON 
SURVEY 


G 


UAAD 


LI 

14 


-HUNG 
ttDGES 
ETC 


BKIDGE 
ft FEBRY 


r 
I 


BAFFIC 

SiSPFC- 
TION 


TRAFFIC 
5TUDIF.S 


SUNDRIES 


COST HV 
SURFACE 

TYPF 

GROUPS 

1919 


COST BY 
COUNTIES 




I^cdtr..! 


!tt.ti 


RdiiI Mik> 


Brid^g: l'»i 


fRKERS. 

Ere. 


lAllS 1 

1 


OPCBATIOM 




19)9 




Crracnt CyncrefF..-. 

Sudatt Trf.rtii 


1 
1 
J 
« 




4.gi 

4D.31 
1.B7 




1 M.4I1 
8.09 


8 


TO.)} ; 8 
117.04 


14.91 
170.70 




8 


1.50 
lS.i8 


8. 




8 ..- 


8 


16,60 
149.4} 


8 


6,11 
11. 7S 


8 


7,01 
8.67 


8 IBO.OD 
711.10 














Miitclbmou. 














r-jwrerc &ridj(c».._.... 




1,711.17 




;::::: :;:;i:;::::::;:: 


3.1> 














I.IB 












1 
















































Sob-Toi.t. 






4B.a9 


1,418-17 


t J7.49 


% 


197.37 t 


191.11 


8 3. IS 


8 


31,18 


8. 






8 


lB6.ai 


f 


31.10 


8 


11. as 


8 898.18 
























5 

9 


21.30 
14. iA 
10. Jl 
1.70 




1 


f 


9).li ' i 


31-11 


f 


(- 


"sjiir 


8. 




f 


8 


90.16 
116-11 
18.14 
10. 00 


8 


11.56 
20. 01 
4.89 
1.71 


{ 


1,71 
10-70 


8 11). 17 
311,09 
11.23 
117.01 
,11 
71,01 
844.07 




OSCEOLA 


S.BR.M 

Glided 







IJ.ll 


I11.6U 


























MiKcllinnui 






ID. 99 




119. 89 














4.41 






Sictl Bridno . 

Timlitr Bridjt, 




74. » 

i.aio.so 






.11 
4.B 














LIB 
119.11 




11.81 . . 






11. la 








l-U 
67-15 
















SJT.JO 


































Sub-Touli 






72,91 


2.92«.t» 


t }70.9] 


t 


"172,54 i 


11-11 


8 4,64 


8 


11.11 


8 


11- la 


8 617. W 


8 


144.71 


S 


41.11 


8 


»6,99 


( 1,6*9.71 
















COUNTY 

TOTALS 






111.07 


^,l4l.^7 


t ina . 40 


s 


d69,Q] i 


127.07 


8 7.ai 


8 


1 

R4.39 ' f 


15 la 


S fil7-in 


8 


430.74 


8 


74-)! 


8 


101.87 


8 


8 1,161.30 




iurfi.t Trtiifd 

MiuclljnB^Ut 

CoKLtcit HMd^ei........ 


1 
> 

6 




14.61 
11. 7> 




i 17. 4r. 
i.ie 


I 




146-66 


8 


8 






S 


8 


177.14 
47. M 


8 




9,75 
4.35 


1,114,40 
1)1.37 

la 








7 J. 91 








t.lT 










w.os 




.18 








































Siih-T<ir«ti 






*7.» 


IM.OD 


( u.m 


8 


408-14 


f 


}46-66 


1 .IB 


1 


6.U 


1- 




t - 


t 


124.48 


8 


lO.M 


t 


14.10 


8 1.137.15 


















Suiljte T.Mied 




1 
1 

A 
7 
t 

9 


13.69 

.60 




( u.u 


t 


MO.l* 


i 


709.97 




> 


61,81 


8. 




» - 


$ 


169.21 


t 


29.20 


8 


18.47 


8 1,709.81 






SB S.M. . 










PUTNAM 


MiiLEll.neoui 






6.44 


32, 4» 


28,10 
11-64 


1.41 
4.» 

1,07 
1.11 


30,14 






1J.71 


S.M 


1.9« 


1)9. 17 

16.1} 

271,11 

1.15 

61,146.05 










1.B91.J1 
67) .SO 
976,70 










Si<!cl B>id(c. „. .. 






i.i4 






167 ,«1 


I,W 






1.14 






Tiinbcc ^tdjiet,..^ 
























7)8. 6B 










61,479.61 






JH.71 






































JJ.il 


4,114.51 


$ 794.16 


S 


«1.81 


$ 


749.71 


8 9.66 


1 


9).« 


8 


167.61 


861,479.90 


1 


U)l.95 


8 


14-84 


8 


160.11 


861, 686.81 
















COUNTY 
TOTALS 






lOZ.lC 


4,9111.11 


S 810.18 


8 


,101-17 


11,196.37 


f 10,14 


t 


101.81 


f 


167 .SI 


862,479.90 


t 


416.41 


{ 


65.15 


1 


174,11 


t 


166,944.11 














1 
< 
7 
9 




i.ai 




171. «9 
117.41 


y 1.66 


t 


11. n 


1 


10.47 




1 


134.90 


8 


41 .« 




1 


14.11 


8 


1.44 


8 


1.18 


8 1)7.88 

.6) 

19,55 

1,179-46 






Concrcw ^id(et._ , 




.61 
,19 












1.24 

167. Btl 








81. 9« 
130 ,05 








1.14 
94,56 






Bridge Oprritian 












992,05 
































SBh-Tini:. 




.--- 


1.82 


18».W 


1 168.70 


t 


11.1] 


f 


10.47 


8 .81 


8 


134.90 


8 


161.98 


8 991.01 


$ 


14.11 


8 


1.44 


1 


too.ea 


8 1,707.11 










3 
1 

« 

7 

1 


M.17 
17.01 




I 47. » 

18.01 


8 112.11 
171.19 


I. 


"Ba'ii' 


8 


f 


9,01 
49,61 


f- 




f- — 


1 


111.18 
«.J4 


t 


11,19 
11 .S7 


t 


11.10 
11,14 


8 4)1,78 

411.10 

.40 

109.91 

1-6) 

1.144.60 






















1«S,0I> 
IK.ll 

i.on-w 


.40 
.61 
1.61 










Stid BiidFci 






it.ai 


1.78 






86.04 








5.51 






























ISl.T* 








74.78 


976.10 






100, S6 
































$ub-Tai.li 






si.ia 


1,«IS.T) 


1 274.11 


5 


189.68 


f 


U.41 


t 1.84 


8 


18.62 


8 


160.82 


8 976.10 


8 


2U.11 


t 


la.ie 


8 


lu.ai 


8 2,541.tl 
















COUNTY 
TOT*U? 






fii-fti 


2.»9,60 


1 4J1.9i 


S 


4no.8] 


S 


10S.B9 


i 1.4ti 


t 


193.11 


8 


411.80 


8l.9ea-21 


f 


211,17 


8 


40,60 


8 


11). 69 


8 


i 4,T5O.10 



COUKTT 


TVPR OF 

CONSTRUC- 

TlqN 


HIOHWAV SURFACE 
TVP£ GROUP No 


LENGTH 


ENGINEER. 

ING A NO 

SUEEK- 

VISION 


SIGNALS, 

GATES, 

MARKERS. 

ETC. 


CENTER 

LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
» CON- 
DlTlON 
SURVtiV 


GUARD 
RAILS 


LIGMTINC 

BRICIGI^ 

ETC 


BRIDCE 
i fERRY 
OCEHATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STU01E5 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

19W 


COST BY 




Federal 


^Eire 


Ri»d Mllel 


Urid^ Fcer 


1919 




Cement Crtdfirctc 


I 

1 
t 




15.5) 
H.7) 




f W.tB 
41.75 


% 145.4) 
476.41 


I l».4l 
414.51 




I 19S.61 
109,09 


f 


* 


I 17.60 
69. U 


t 


9.94 
11.97 


S 


1J.7) 


S 171.69 
1.171.90 

.76 
















CuncrcK lln^j< 




410. eo 


.76 







































SiA'TotaJ*. ^ 






}4.W 


4)0. n 


% a.n 


i tit.M 


i MB.II) 


% ,T4 


$ 10J.77 


1 


% --- 


t 12a,9< 


1 


21,91 


1 


10,11 


% 1,740.11 




















1 

3 
4 
i 
i 
7 

e 

SI 


71.04 
5.94 

Ifl.Al 
l.M 




( 41,04 


1 426.74 


( 401,12 










t 1S9.M 

47.64 
106,06 
19.119 


1 


44.71 
>.12 

IB. 10 
1.41 


% 


16.19 


1 1.196.81 
IJ.BS 

l24-3« 

201,41 

1.91 

140.14 

101.97 
41, 22ft. 31 






S B.K.M 


















Graded 
























ST. JOHNS 












171. OS 


















1 .112 20 

411.60 

22.197.60 






1,91 

,«7 

14.44 














SiccJ Elndgn 






11.91 

4.S1 

2,427.66 


29.16 
67.06 






2>1.61 


7.17 






7.77 

1.12 

1,111.11 






Timber Rridgtf 






























44,6B6.al 




































Sub-Total E 






113.A] 


11,451.40 


t 1,491.51 


t ili.it 


t 17«,ll 


t W.Ol 


% 


1 211.61 


(44,«9}.19 


1 411.9! 


f 


74.70 


11 


,119.11 


$50,257.16 
















COUNTV 
TOTALS 






I4«.W 


14,9!) .10 


t 1,561.10 


i 1,141.01 


tl,147,14 


I U,7< 


1 107,77 


I isi.ei 


144,691,19 


1 119-91 


J 


96.61 


11 


,169.64 


( 


til ,001. 31 














I 




M 




I 7.H 


I ,70 


( 


1 


1 W.Ol' 


t 


* 


» 7-11 


S 


1.15 


t 


1.5) 


* 59 . la 
















Su^>Tot«U 






.«S 




( 7.11 


1 .70 


> 


S 


1 19.00 


( 


% 


f 1.U 


s 


111 


s 


1-11 


S 19.14 




















1 

4 


11, «s 




1 111.16 


i 9ie.42 


t 70.10 




% 110.40 


».- 


' 


% 117-11 
71-21 


s 


16.10 
12.29 


f 


49.90 


$ 1,670.10 

81.12 

1.17 

.68 






Oridtd.- 
















519.SI 

176.00 




.«4 




1,2J 
.61 














Timber Eirrdjici 


















:::.;;:. 


























Suh-ToiaCt 






112. U 


9111.12 


1 Iil.ie 


S 919.16 


1 70.50 


t 1.91 


\ 110.40 


1— 


$ 


1 toe, 75 


s 


70.49 


s 


49,90 


f l,J56.»7 
















COUNTY 
TOTALS 






lll.tl 


901,12 


t 122.94 


S 910.06 


» 70.10 


I 1.91 


I 119.40 


( 


f 


f 416,01 


t 


71.74 


1 


11.41 


f 


1 1,116.01 


















Certifnr Cxsncrete 
Surfi^c Trcared 


I 
2 
4 
A 
7 
9 




7.06 
ZD.Al 




% )5 . 5B 
119.97 


S JSO.IJ 

16.71 


f 499-19 

175.95 


»- 


* 

616 .flO 


* 


I 


1 17,19 
26.15 
!0.7I 


s 


9-99 
4.11 

a. 7) 


S 


12.76 
11.19 


1 974,15 

1,073.18 

59.46 

l.SO 

-19 

1 .(T0.93 






























Cr^acrcEe RrtdRci. ., 




94$.71 

117.45 








1.50 
.19 








































BridfteOperarion. 






1W,71 








44. IJ 


1,111,50 






94.56 




























SubTortli 






16. ]« 


1,061.211 


$ 11«-17 


1 171.45 


J 675-14 


S l.« 


% 616.10 


S 44. )1 


Jl ,111.50 


1 114,7) 


t 


21 1) 


t 


159.61 


t 5.779.01 




















1 

I 
4 
) 

a 

7 
■ 

9 


7.50 

111.44 

9.00 

4>.M 




$ J.M 
216.11 


i 11.70 
1,017.41 


1 119.94 
518-11 
111-29 
7). 19 




i:i2i:H 


t --. 


I U-16 


f 

411.61 
11.11 
119.17 


J 


6.11 
71 14 

5.81 
24.09 


S 


1.40 
99,40 

14.0a' 


i 421.75 
>!,<» 

309.11 

414.71 

.69 

14.40 

7.61 

7,115.10 




VOLUSFA 














Gradcil 














MlncllirrEoui 




«a.» 

4,H1.» 


IMS 


161.00 




30 .pa 












^ 


.W 

.90 

7.61 


iiM 














6.41 


1,21 








2.21 






























919.91 






401.0« 


J,11».J» 






47). 11 




























Sub-Totad. . 






ns.OT 


],)45.1] 


1 1,101.17 


S 1,274.11 


ll.H5-)7 


I 9,17 


it,<M.«r 


% 4i:.7i 


SI, 412. 94 


S 174,10 


t 


105.45 


t 


595.18 


t 8,196.96 
















COUNTV 
TOTA LS 






111. 41 


fi.Wfl-Ji 


* lilfiP.aa 


S ],ti4T.7a 


11.110-91 


S 10 96 


Jl.EJT.T? 


( 417.07 


t 6-90.1. 3-J 


< 70A.pt 


1 


IIB 70 


t 


754.79 


s 


111,071.97 
















DFVGION TOTALS- 
DIVISION TOTALS- 


FEDERAL 

STATE....,, ._.....__ 






164.27 
),1>1.4I 


1.791.01 
9>. 491.1* 


3 1,161.74 
7,171.12 


S 1,198.77 
7,?7ft.ia 


11,517.90 
5,517-14 


% 14.30 
144.96 


)),07y.8O 
1,5S9.99 


S 106.11 

1.175.01.1 


>).071.11 
I11.A7H.95 


SI, 121 .10 
), 001-60 


t 


254.15 
169-71 


f 

3 


4S9.95 
,170-15 


$1«,090.99 
151,041.71 




DIVISION CRANtl T 


OT.trt 






l.7av.66 


H12.3JI4.J7 


5 9, H 1.5* 


51(1.174.95 


(9,T45-{4 


5 119-16 


J4.aBl.79 


11. 111. 11 


112^.741.111 


ib.iM.jn 


11 


-111.11 


(5.170.10 


i. 


1171,311.71 



STATI ROAD DEFARTMXNT OF FLORIDA 
GENUtAL ACCOUNTING DIVISION 

ST.-VTEMEN'T SEtOWINO MAl.VTKN'A.VCF] COST BV CaUNTtES AND CLASSIFICATION FOR YEAR 1939 



FIRST DIVISION 



" 






M A I N T y. N 


.\ ».■ f f. 






Traffic 


Tl)T.\I, CflST 

All 
Maintenanc:k 

FOB YeAB 

1939 


ToTAi, Com 


Car .STY 


ROAU 
MlLEK 


Bridug 
Feet 


RfiADa 


Cost peb 
Mile 


Bridges 


Storm 
Dauage 


Periodic 
Maintenance 


All 

Maintenance 

TO Date 


CharKUte 

DeSoto 


81.87 
70.07 
89.18 
60.74 
60.70 
79.43 
91.52 
168.02 
79.74 
104.63 
100.46 
99.42 
344.75 
111.21 


10.053.30 
3,823.54 
4,780.58 
2,736.80 
2. 240. 90 
1.121.91 
2.870.10 
7.(ifll.00 
7,8.-i0.20 
8,, HO, 53 
l,,W9.00 
7,031.00 
4,471.03 
8,876.00 


t 17,917.97 
19,023.34 
17,011.64 
11,054.67 
14, 995.. 52 
10,893.33 
I5,9%,79 
30,7,50.32 
I4,,W2.05 
I4,92<j.74 
36,771.25 
24,742.00 
63,544.12 
l«,,596.66 


t 218,86 
257.06 
190.76 
lli6.04 
224.82 
134.03 
174.79 
182.42 
181.88 
142.66 
229.16 
248.87 
214.68 
140.24 


S 3,949,89 

4,457.88 

4.432.01 

815. n<i 

1,167.62 

2, 724.. 59 

948.41 

2,149.96 

6,007.06 

1.582.72 

1,080.09 

11,744.54 

277.69 

52,744.47 


t 9! .95 

1,460.57 

80.26 

330.87 


t 78.00 
0,997.38 

1,095.84 
25,467.19 

9J3 

28,016.0;i 


t 5,1.36.60 
946.57 
2,914.50 
1,360.30 
1,095.90 
1,374.M 
1,895.37 
7,233.99 
6,979.89 
8,233.33 
1,708.83 
7,410.84 
6,181,21 
5,787.65 


$ 27,018.41 
36,485.74 
24,418.40 
13,601.44 
.30.898.09 
15,964.35 
44.358.54 
40,198,16 
28,3;16.55 
23,025.82 
39,846.73 
72,635,61 
58,003.02 
75,8.32,30 


S 3,32,460.01 
844,425.04 
362,958.98 


Harfh* 


.390,525.32 
199,879.08 


llemiindo ^,,,_^ 

liighlamlH .-, .^ 

llillHbcirfnj^li 

l^>r. 

ManutfT 


75.85 
50,78 
54,89 
846.65 
28,3.03 
377,44 
112.30 


240,345.73 
791,248.46 
859,892.2-2 
397,. 594. 92 
427,074,ti6 
718,959.87 
533,00;i.36 


Prilk _. 


1,142,235.49 


■Suruw^tu 


703.63 

S 1.347. 90 




308,990.23 








Dn'i.^ioN ToT.\l,H 


1,5'20,34 


73,40<1.R9 


t 298.1,37.10 


t 19().10 


S 94.082 83 


i 78,7.(3.62 


9,5,1, 2,5<). 81 


t 530,, 171 06 


t 7,3.55,5iJ9,36 



SECOND DIVISION 



Alsi'liuii. . _ __. 

Baker 


210.21 
,38.08 
79.37 
98,05 

108.71 
48., W 

169.68 
38.59 
61.72 
61.48 

166.10 
87,07 
86,51 
88.10 
77.11 
53.55 


2,505.82 
S;15.04 
2,. 533. 75 
7,309.62 
2,415.5<1 
2,437.10 
8,927.76 
65. SO 
1,893,65 
1,670.96 
4,202.75 
2,632.00 
4,513.10 
714,80 
1,795.80 
3,177.30 


t 27,884 97 

3,811.98 
18,505.59 
24,793.61 
13,260.66 

8.407.2'2 
34,818,48 

7,739.17 
10.704.91 

7,262.0« 
24,475.88 
17,850.63 
29,834.73 
14,671.83 
17.599 7S 

9,344 7:{ 


( 132.<),5 
100.11 
333.16 
353.87 
121.98 
l,S3.42 
218.05 
200.55 
173 44 
118.12 
147. 28 
205.01 
344.87 
170.40 
2-28 24 
t71..-.n 


t 469.77 

5,361.61 

4,397.76 

170.40 

467.71 

10,258.10 

51.61 

428.41 

143.73 

560.49 

2,35.06 

4.267.58 

190. its 

279.24 

272.86 


* 400 00 

39.50 

6.78 


S 11,970.08 


* 4,915.51 

719.04 

1,283.37 

8,000.96 

1,372.41 

1.132.10 

16.373,40 

275.23 

928.00 

403.85 

1,738.12 

1,036.63 

6,944,48 

979.71 

891 . 18 

709.27 


t 44,840.33 
4,331.03 
25,140.67 
56.830.75 
14,860.47 
10,042.81 
82,074,19 
31,607.96 
12,060.87 
7,932.34 
26,774.49 
19,121.31 
79,427.98 
15,856.47 
18,844.90 
10,326,85 


1 867,801.24 
296.833.89 


Bradford .. . 


19,63§~52 
17.50 

"'""20;634.3i 

13.541.96 

.46 

23.00 


367.624.50 


CUiy _ _ 

Columhia 

Dixii' 

DuvEiL 


457.816.67 

389.041.50 

176,317.69 

1,175,483.74 

88,388.89 






383 ,568 , 73 


Lafiiyotto __ 

Levy 


101,68 


•98,888.57 
,337,879.71 






448,607.64 


Nagfmu ^ 

^Liwannee ,^^^, 

Taylor 


130.40 
14.60 
74.70 


38,280.78 


613,849.43 
337,256,25 
350, 7%. 46 




100,059.97 










Division Totaui 


1,457.00 


46,559,64 


1 370,856,13 


* i.s.i.m) 


J 27 . 484 . 85 


t 33.34 


S 104,064,60 


$47,701.26 


S 460,073.20 


t 6,490,093.78 



THIRD DtVISIOH 





Maintenance 


TnAfEIc 


Total Cost 

All 

Maintekanck 

roR Yeah 

1939 


Total Cost 


CoaNTT 


Road 


BttlDUE 

Fket 


RnAD£f% 


C0»T FEB 

Mile 


BHllKiEK 


Stouh 
Dahaoe 


MAlNTENANCt 


Au. 

Maintenance 

TO Date 


Bav -.- 

CaJh^nm 

KMCamhia.-^ ^^^ 

Franklin .. ^_.__ 

Gulf .__ 

Holmeft ,. ^, -__.-_.. _- 

Jarkson... ^ 

JefferHon ..... 


128.72 
57,82 

131.44 
65,60 
87,65 
06.74 
73.11 

172. 0'i 
93.37 

118.00 
66.. tS 

130. ;io 

165.12 
57.74 

174.20 
73.69 


17,660.04 
9,058.30 
7,670,35 

19,604.86 
5,0.S2,37 
1,672.50 
6.1,56.60 
6,390.79 
3,092.00 
2,108.00 
4.422.10 

14.304.90 

12,351.80 
4,689.05 
9.405.36 
7.180.09 


S 20,155.35 
13.058.40 
24,020.46 
17,972.91 
16,aM.lH 
21,976,83 

0,852.72 
24,863.99 
17,706.42 
26,147.91 
13,380.27 
,«,935,19 
23,849.97 

4,700.15 
34.877.19 
14,634.74 


S 156.68 
226.85 
187.31 
274.40 
189.78 
32fl.29 
i;i4.77 
144.54 
189.64 
221,59 
201, 57 
2(>0,32 
144.44 
81.40 
200.21 
198,87 


t 17.870.62 
618,85 

1,486.53 

5,111.89 
934.20 
964.03 

4.618.20 
865.41 
974.54 

2,019.86 

!.:«1.38 

2.497.47 
6,177.08 
1,273,07 
2.942.94 
l,5,'t4.96 


t 629.04 

456.05 

775.61 

20,630.46 

23.60 

9.36.99 

2, 408. 9^2 

912.21 

71.39 

13.70 


t 

"li J26;s9" 


t 9,090.93 

32,897.02 

5,967.62 

7,352.52 

3,6:17.80 

6, .581. 13 

1,452.72 

3,831.11 

2,343.15 

5,863.09 

S95.74 

6.047.90 

4,698.81 

765.36 

l0.94(i.6S 

1.905.30 


t 47,746.44 
47,030.32 
44,560.71 
51,067.77 
21,129.78 
29,459.88 
18,232.56 
37,583.41 
21.096.50 
34, 044.. 50 
15,597,39 
48,376.30 
46.086.89 
6,741,43 
50,286.10 
20, 6,56. 72 


t 646,902.45 
466.210.49 
734,689.55 
037.040.39 
452,711.97 
541,195.48 


fjio^et*' 


730,900.50 

1.154, 060. :i9 

;f,1S,l.'i5.83 

575,;i50.98 


Lilrerty , 

OkHloosii. . . ......-,. 

Sitrita. R^tna. . 

Wukullit 




'ZOO, 408. 92 


336.03 

11,310.08 

2,85 

1,519.39 

2,561.28 


5,560,71 
50.95 


1,124,607,01 
608,802,49 
234, '236. 17 






801,803.71 


WiLHliinKton ^- 


.45 


2.«,359.19 


Division Tf»T.\i^ 


1,601.76 


130,800.70 


$ 318,366.88 


t 191.58 


S 61,131.82 


t 42.6S7.09 


t 24,443.39 


1103,106.78 


S 5:19,095.70 


t 9.838,496.01 



FOURTH DIVISION 





109.16 
128,99 
160,86 

08.01 
122.20 
165.91 

80.32 
233.26 

87.63 

l,TO6.33 


2,147.90 
8,816.34 
7,980.60 

11.974.70 
6,884.16 

36,675.53 
6,012.04 
9,261.72 
5,400.40 


% 44,441.36 
•20,790,00 
06,^215.77 
28,225.34 
27,716.63 
23,127.85 
47,441.63 
88,287.55 
18,626.81 


i 407 . 12 

161.18 
405.44 
415.02 
226.81 
218.37 
590.06 
.378.49 
212.68 


t 7,291.16 
21,507.15 
21,085.15 
15,279.76 
12,785,54 
31,347.74 
2,172,43 
17,242.86 
11,743.,S6 


t 


t 83,816.71 

8,488,86 

27,3fi2.37 

8,387.48 


111,176 78 
3.662.43 

17.099.76 
3,598,64 
9,217.33 
7,345.28 
4,283.75 

70,278.24 
2,564,15 


% 146.7'26.00 
,')4.:i48.44 

131.:«3,1)4 
65,491.22 
68,624.74 
61,820.87 
54,514.16 

250,835. '25 
32,S39.7H 


t 644,445.96 






1 ,000,278.29 






1 ,085,733.00 






l,i;)9,6:i6.8S 






18,905.34 


716.891.51 






955.765,25 






610.34 


643,808.40 


Palm Bea<-b 




76,026.80 
5.47 


1,9,58,294.52 






543,988.88 








Division Totals 


95,152.38 


t 363,872.74 


t 331.90 


t 141,055.13 


S - 


t 2-22,608,27 


tr29, 120.36 


% 856,682.49 


« 8,888,842.49 



HH 






mm 



wm 



STATK ROAD DEPARTMENT OF rLOKlDA 
GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING MAINTENANCE VOtiT BY COUNTIES AND CLASSIFICATION FOR YEAR 1939 

riFTH DIVISION 





Maintenance 


Trakfic 


ToTAi, Cost 
All 

Maintenance 

FOR Year 

1939 


Total Cost 


County 


Road 

MiLEH 


TlHirniE 
Feet 


UnAl>B 


CoKT TER 

Mile 


Bhldgek 


Storm 
Damace 


Periodic 
Maintenance 


All 

Maintenance 

TO Date 


Brevard. ^., ,-._. 

Citrus 

Flader 


leo.zi 

83.77 
62.63 

265.40 
270.80 
137.15 
121.07 
102.50 
65.00 
146.80 
112.91 
212.45 


39,012.92 
1,467.20 
1,130.55 

10,771.03 
1.347,82 
2.583.00 
6,345.47 
4,910,51 
2,060.60 

24,932.20 

905,52 

6,908.45 


t 63.101.66 
23,651.58 
18.367.30 
47,776.97 
08,017.80 
35,668.07 
18.645.14 
31,513.23 
20.697. ri 
47,464.47 
21,447.57 
77,376,84 


t 313.82 
282.34 
293.74 
180.02 
251.17 
200.07 
154.00 
307.45 
318.42 
323.13 
189.95 
364.21 


1 8,374.44 

262.55 

856.63 

1,313.26 

335.74 

2.39.92 

1,992.82 

5.723.33 

4,740.00 

11,285.03 

5,30.77 

13,759.64 


t 1.75 
.45 


t 109,042,92 

itieieo' 


112,741.88 
3, 383.. 57 
1,095.17 
7.564.69 
4,546.46 
2,353.78 
2,568.30 

66.944.18 
4,050.20 

62,003.61 
1,816.01 

12,075.97 


t 183,262.65 
27.298.15 
20.516.70 
,56,044.92 
73,009.93 
38,264.57 
23,339.20 

169,177.6(1 
29,644.61 

119,198.18 
23,794.35 

175,797.91 


1 1,380,061.26 
208,349.95 
391,744.22 




601,156.18 






too. 04 
2.20 

133.00 
4.996. S6 

167.30 
8,445,17 


1,040,715.31 


OrtuiKK 

Oat^eola .^^, ,,., 

Putnam 

Seminole 




622,272.92 
6.12,085.29 

888,488.07 

460,039.89 

1,269,917.90 






615,462.00 


Volufiia 


277.71 


72,307.86 


873,023.25 






DiVlHION ToTAtJJ 


1,749.68 


102.284.27 


t 403,728.34 


t 265.04 


t 49,413.03 


S 279.91 


S 195.393.84 


1171,133.71 


S 879,948.83 


t 9,027,417.14 



SUMMARY 



Wast Division 

SRCONn Division 

Third Division 

Fourth Division 

FiFTK Division 


1,,^20.34 
1,467.00 
1.061,76 
1,096.33 
1,749.68 


73,496.89 
46,. 5.59 64 

i™, 800. 79 
96,152,38 

102,284.27 


( 298.137.10 
270,8.56.13 
318,360.68 
363,872.74 
463,728.34 


S 190.10 
185.90 
191.58 
331.90 
265.04 


( 04,082.83 

27.484.06 

51,131.82 

141,056.13 

49,413.03 


1 4,347.90 
33 34 

42,587.09 

' '279^91' 


1 78,743.62 

104,064.00 

24.443.39 

222,608.27 

195,393.84 


(55,259.61 
47,701.26 
103.166,78 
129,120.35 
171,133.71 


( 530,571.06 
4,50,073.29 
539,095.76 
866.662.49 
879,948.83 


% 7,366,699.30 
6,490,093,78 
9,638,406.0! 
8,688,842.49 
9,027,417,14 


("trand Totai.h .... 


7,48.5.11 


448,293.97 


11,714,960.99 


S 229.12 


S 363,167.40 


1 47, 181., 56 


t 025,253.72 


(,506,387.70 


S3,2,W,951.43 


(41,100,448.78 



STATE KOAD DKPABTMENT OF FLORIDA 
GKNKRAL ACCOmmNG DIVISION 

SUMMARY OF MAINTENANCE COST BY DIVISIONS AND TYPIS FOR YEAR 1838 

DKCIMBEB 31. 1939 





FIRST DIVISION 
BOirflNE M.llNTENAMCE ONLV 


SECOND DIVISION 
ROUTINE MAINTENANCE ONLV 


THIRD DIVISION 
ROUTINE MAINTENANCE ONLY 


FOURTH DIVISION 
ROUTINE MAINTENANCE ONLY 


FIFTH DIVISION 
ROUTINE MAINTENANCE ONLY 


SUMMARY— ALL DIVISIONS 
ROUTINE MAINTENANCE ONLY 


TYPE OF 
CONSTRUCTION 


Lenfirb 


Cdu iac 
1959 


Cell 


Lcttgth 


Coil lor 

19)9 


Cdk 
Vnil 


LEnjIih 


CoiE tat 
19)9 


Cuti 


L.n,,h 


Coil For 
1959 


Coil 


Lenjih 


C(»E tor 
19)9 


U^. 


Ltnch 


Ccnr Itit 
19)9 


Coil 
Usii 


FF-DF-RAJ- — 
HIGHWAYS 


«1.J1 
11.17 

I6.su 
)0.90 


) 


50.2)0.46 

11.265.19 

36.44 

Bi.98 

9, 50). 70 


$510.66 

56S.06 

49.91 

5.00 

307.16 


110.50 
141.68 

5.01 
11. IS 
55.41 


I 


18,440.20 
51,971.90 
954.81 
2,761.16 
1),67».26 


1157,84 
119.18 
190.18 
1)0.17 
135.93 


95.08 

108.07 

89.98 

1.17 

4.98 


$ 


15,104.18 
11.790.48 
15,111.49 

31.00 
1,1)51,74 


(164.0) 
101.6) 

157. oa 
27,35 
111.19 


64.41 
5.99 

17.40 
49.87 
10.76 


$ 12,071.)) 
640,99 

7,076,91 
l,«6.4i 
10,882,46 


1342.68 
160.65 
406.71 
111.62 
114.30 


46.11 

201.81 

9.14 

31.10 
74.10 


i 
S 41.574,57 1119.39 
60,616.16 . 199.08 

510.16 51.51 

514.17 16.44 
40,81169 550.77 


411.6) 
501.61 
121.66 

110.12 
184.19 


S 147,114.96 

1)0,)46.11 

11.511,02 

9,062, )6 

75,930.83 




Ccmrni Contrcte--^ . 

SurfjfE TrcfEcij ^, 

Sjcid Dttuniinoui Rojid Mil 

<Jra(l£d, Uniurfactd 

MitcelliDCDiii 


$151.91 
159.33 
2)6.90 
71. )1 
412.14 






TpriliCMikO 


IJt7.«l 


I 


51,159.17 


S19).>1 


555.81 


I 


7 J, Ml. 74 


»1)1.7I 


299.18 


) 


71,111.99 


$157.61 


156.44 


i 46,541.16 


tl96.11 


564.27 


$141,667,)) ()94,40 


1,345.42 


S 594.076.11 


$291.14 


flftlDGSS 


10,777.71 
114.00 
IJl.OO 




131.59 
11,54 
)»8.)0 


1 .014 
,171 
1.667 


9,lM.i4 
l,S*4.)i 

91) .90 


t 


1.494.18 

1,596.59 

1.10 


S .169 
1.110 


48,380,17 
),llfi.»0 
I0,))9,)0 


t 


7,U1,91 
1,971,19 
7,442,42 


i ,151 
.6)1 

.719 


6,1)1.10 
15). » 
)11.7X> 


1 1,6)0.11 
2. 11). 80 


t .024 
.417 


7,711.11 
177.60 
66). 10 


S 113,51 
)92.54 


$ .nil 
1.019 


92,911.97 
6,110.51 
12,481.10 


$ 11,874.50 
7.019.16 

7.8)4.12 




Concmc 

St«I-....-., .- 

Timber... - 


$ .145 
1.149 
.617 










TDiihCFcer). ..,..,. 


ll.ljt.75 


171.05 


I .515 


11,111.01 


i 


4,894.07 


J .401 


61,040.27 


s 


16,800.62 


J .170 


7,118.51 


1 1,114.11 


$ -Oil 


9,791 .01 


S 607.11 


S .069 


101,305,59 


$ 16.727,81 


$ .26) 


.STATi: — 
HIGHWAYS 


16.75 5 
74B.6J 

59.49 
4S1.45 ' 


1 
1 


71.17 
751.76 

4).42 
211.06 

41.6) 


I 


D.JIlJ.ll) 

1)8. 211.91 

4.808.72 

19.107,59 

7,700.14 


mi. 66 
181.61 

110,75 
9fl.51 
ISO. 6) 


115.51 
794.59 
111.14 
189.54 
1.10 


t 


11,793.63 
181,011.)) 
21.122.42 
14.9)1. )8 
1,163.53 


siei 61 

2)1.81 

15). 90 
51.61 
719.02 


41.81 
688.01 
11.)) 

50.10 
100,61 


1 11,119.80 

149,8)7. )7 

8,661,47 

7,455,86 

40,345,08 


SI 45.25 
)6).l) 
156. )4 
148.78 
40Q.94 


)0.9) 
989.10 

44.71 
131.35 
181.09 


% 6,427.76 

150, 411, )3 

9,614.19 

1,810.16 

48. 776. 16 


S107 .68 
111.14 
191.61 

419.97 
167.87 


290.31 
),97).)0 
130.41 
748. )6 
109,19 


$ 66.077,10 
963.423,98 
50,478.48 
49,980.11 
189,0)1.01 




Cement Cnncm? ... 

Surlict Tcmcct .. 

Si m\ BiTU mmn ui Road Mj i 
GriJcd, UniurfAtcd 

M»«,fl|iltlCL-U. 


2.405,SS 
141,914.81 
5.11? LIB 
1,577.02 
91,027.90 


1141 .<S1 
119.17 
199.51 
41.51 

116:61 


$117.61 
341.98 
157.1) 
66.6) 
253.57 


T«ial»(Mil«) 


1.5)2.75 » i41,w7.1i 


|IB2.)I 


t, 111. IS 


S 


19),042.)9 


$172.18 


1,)62.48 


S 147,111.69 


(181.47 


9)9.89 


$ 517, 13), 18 


t))7.a4 


1,185.41 


S 310,060.99 


fill .02 


6,141.69 


91,110,189.88 


S315.07 


STATE — 


19.913.91 
1.991.5] 
19.464.70 


f 


49,1011.11 
15,771.71 
2«,2)5.5S 


( 1.655 
5.27) 
.9H 


11,759.16 
1,624.60 
20,017.21 


( 


41. )1 
9,442.64 
15,106.43 


i 

1,911 
,6)1 


18,905.88 
7,000.15 
42,814,49 


$ 


2,067.48 
6,759,79 
25,503.91 


$ .Oil 

.965 
.595 


14,189.49 

),80fi.90 

69,765,66 


J 9,201.79 
19,780.08 
108,109.95 


t .648 
5. 19) 

1.151 


8,484.91 
1,116. )i 

1 61.491.00 


$ 1,045,57 
16,964.68 

50,794.9) 


$ .011 

4.824 

.179 


84,111.75 
16,941.71 
141.595.10 


$ 61,860.96 

68,721, 9(1 
105,850,82 




Si«J .-,, 


S .714 

3.638 

.845 


ToraJfcCFecO .- 


62,573.14 1 $ 


93,5ll,ao 


f 1.499 


54,401,61 


i 


21,190,18 


1 .657 


68,7«D.11 


I 


)4,)ll.20 


I .499 


87,764.04 


i 1)7,191,11 


$ 1.561 


91,491.16 


$ 4H,805.I8 


$ .522 


)46,T90.)8 


I 116,434.59 


$ .970 


SUMMARY 


1,110,34 
75. 496. 19 


I 19t,l37.1C 

94,oei.a5 

17,178 9) 
78,743.61 

37.6fia.6a 
4,547.«] 


J196.10 
l.UD 


1,4)7.00 
46,559.64 


J 270,856,1) 
17,484,65 

15,400.91 
104,064,60 

51.500. 30 


$181.90 
.590 


1,661,76 
1)0,800,79 


$ 518.166.68 
11. 1)1, 81 

19,171.11 
24, 44). 19 

43,594.67 
41,587.09 


$191.18 
.190 


li096.3) 
91,1)1.18 


1 561,877.74 
141.050.15 

91 ,491. H 
112,601.17 

17,611.01 


$111.90 
1.4B] 


1,749,68 
101,184.17 


t 465,718,54 
49,411.01 

124,748.30 

i9i,)9i.at 

4e,i<].4i 

379.91 


$261.04 7,481.11 
.48] 448,19). 97 


$1,714,961.99 
16), 162,46 

108,795.61 
611,151,71 

197,591,07 
47,191.16 




Hijtl»w4p — MiJe* 


S129.11 
.810 


ErLdxea— Uticind 






























Trjffn: and ActJcUflt 












































































TOTM. COST OF ALL 


1,510.54 


( )50. 571.0* 


f»e.96 


1,417.00 


t 410, 075. U 


1108.90 


1,661.76 


S 


519.695.76 


$114.77 


1,096.3) 


i 856,661.49 


$761 . 19 


1,749.68 


$ 179,948.85 S 


301 .92 


7,415.11 


$3,136,951.45 


54)1.13 



STATE ROAD DIPARTMUTT OF FLORIDA 
General Accounting DlvlKlon 

STATEMKNT OF MAINTENANCE COST BY COUNTIES AND HIGHWAY SURFACK TYPE GROl'PS FOR YEAR 1940 



mtsT DnosioN 





TTPR OF 
CONSTRUCTION 


MigKwar SuiliCE 
T]fpt Group Mp. 


L£ NOTH 


Edjjucrlnt 
Supe,„«o„ 


SUllFACE BAI£ AND 
SUB.«JtADE 


KOAD^IDE 

AND 
DKA[h(,AGE 


RlGHT-OP. 
WAT 


STRUCIU RBS-LENGIH 


FREEZE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BY 
SUBFACE 

TVFE 

CROUPS 

1940 


COST BV 


COUNTY 


Ftoid 
Milet 


Bcid,e 
Feet 




lO-Fl. 
ud Leu 


Oftrio-Fr »; 

LC1» LIIID 100 


lOO-Ft. 
or Mare 


Miuel- 
kneoui 


COUNTIES 




FtdtTil 


Slice 


Xouiioc 


Periodic 


1910 




Surface Trcaicd.. 


1 




1.11 
.4] 




* 90.49 


1 T6.«] 




f 61.11 


1 UB.75 


» --- 


i 


t 


t 117.30 


$ 11.21 


t 47.41 


1 641.19 














ConcrcEC SridKci.' 6 


4,11},]D 
144.cn 


U,I4 

100-71 












I.O) 


41.13 
601,01 


91.95 




11. M 
JS.H 


181.70 
719.08 


















































S«b^T«ili,-., 






l.Jl 


4.169.30 


1 11!. 05 ! ) 76.93 


t 


1 SI. 11 


t 11B.7S 




S 1.00 


t S4«.)7 


$ 131.43 


f 81.21 


% 117.11 


t 1,H«.)7 
















I 

> 

7 


Lft.ll 




I 1,170.72 
I».53 
171.97 

g.ai 

70.17 
S11.J3 


t 1,9M.70 

14T,9t 

1,396,>4 




t 1,177, 19 

1,036.»1 

139.60 


i 1,3)1,06 
144.90 
IBS. 90 


$ 997.16 
4,07 
1.3B 


$ 10.43 




1 1,171.01 
6.10 




f 761.19 
141.96 
191.11 


f 11,114.11 

1,094.04 

1,191,43 

18.61 

432.15 

4,700.18 




CHARLOTTE 


i.BrKM.. ....... 










131.8] 










1.67 

J.«7 

111.11 

2,115.51 






ConcrcEt Bridget, 




1, Oil. US 

100 -W 

4,UI.70 




67.11 

10. 10 

1,611.41 


B.OO 






















39.61 
144.90 






Timber Brid|».. 
















13.77 


11.00 


























Sut^ToEiU,- - 






71.51 


1. lie. 15 


t i,aoo.ei 


t 3,481.13 


( 


1 4,054.41 


t l,lig.B6 


1 1,001. SI 


t l.Tll.M 


( 1,611.44 


f 1,402.91 


f 178.85 


$ 1,181.79 


(12,812.66 


















COL7NTY 
TOTALS... - 






7«.0> 


9.M5.t5 


1 3,OIt.70 


t 1,111.18 


» 


f 4,111.66 


i 1,142 .«i 


1 1,001.61 


f l,717.ea 


t ),1SS.S1 


1 1,656.37 


t 161,07 


% 1,199.11 


t 


111,441.0} 
















CfiD^DE Cancrccc 
^utiici Trcitcd.. 

Tiinb>er Bnig^t. . 


1 

1 
« 




.01 
1.07 
IS. IS 




$ IS. 07 

51.11 

1,434.79 


t 

4.75 
1,79!. 71 


t -.- 


1 71.31 

31-30 

J, OH. 31 


t 

233.14 
234.31 


f 

114.01 
671.01 


$ -- 


( -. 


t 

11.27 
149,66 


i 


f 

10.17 
191.78 


( 9).)9 

499.91 

14,051.01 

1.10 

148.00 














a.oo 


i'io' 








747.14 
llfi.OO 














IS.IU 






.6« 




1.61 


19B.91 






11.69 


























Suli-ToijJi 






1«.4S 


901.14 


* 1,951.17 


t 1,79a. 10 




1 7,119.81 


1 309,73 


t 789.61 


1 106.9) 


t 2,10 


« 182.91 




t 110. S4 


(14,191.48 




















C^lDcnl CnnCrptf. 




1 

2 

S 
10 


.es 

47.45 
tl.4« 




f 197.19 

1,1S4.U7 

117 .« 

95a. IB 

1S4.03 

IIS. 19 


( ii.ai 

1,M1.19 
l,7<e.]tl 




t 1,471.11 

7,130.16 

lja,57 

16,011 


t .70 

1,195.17 

US. 11 


t 17. «S 
161.41 
17.10 


» 

17.17 
1.00 

lio.es 

1,S1J«.J9 
301-47 


1 

IS.li 

4.40 

6.092.17 

310.10 

194.18 


1 

494.91 

108.7J 


« 

571 .87 
19.19 


$ 37-61 
401.11 
111.99 

)oe-91 

lSl-44 
35. S« 


t 1,147.71 
16,611.94 
4,114.01 
3,471,73 
),9I11.M 

1,116.91 




DE SOTO 










MiiuNancujt... 












C{?(HrtTe Bridfin. 




196.30 
1,306.60 














1.00 
18.10 


1.00 








RaiLdi A ■itreru 
NaiSiJK Owned 






111.18 


51). oa 




t»,u 


























eo.M 


l.TM.OT 


t 1 tSO OH 


t . tji. nA 


( 131.06 


( 9,I17«.81 


t 1,911,16 


( E8B.S9 


1 3,141,11 


( 6,810.60 


1 607.70 


( 19) 36 


8 l,oas.77 


(IS, 616, 89 


















COUNTY 
TOTALS,,,, 






76^99 


3,606.04 


S fi.lOl.lS 


J 10, 461. la 


* 114.08 


tI6,10«.M 


1 1,441.01 


I S, 47a .14 


t 3,430,04 


t 6,112.70 


$ 790.6) 


t 593.16 


f 1,406-41 




















SiirhfcTrciircd.. 


2 




5. SI 


( il».8^ 

31. 4J S.IM 


J S11.61 


1 


i 11.11 


S 1)9.70 


i an 


1 

47.13 


J 


) 91.99 


»-- 


1 44.81 


( 1,111.51 
51.19 






























£jb-TDti]i 






S.Sl 




S HI. 61 


f 


1 11,31 


t 139.70 


< 63,12 


1 47,13 


1 


t 91.99 


f 


t 14,11 


( t, 166,71 


























Cfncnr Co^feie. 




I 
I 

4 
i 
6 
7 
1 

10 


-OJ 
29.85 
14. 4f 
».49 




» 

aBi.i9 

141.48 
917,11 
11.47 


f - 

1 , iaB.17 

1,1*5.11 
6,001.71 


i 

1.17B.11 


I 

1,116.61 
JJ.iS 

ID, SO 


1 

990.61 
ISS.IB 

647.69 


» --- 

17.17 


1 

7.00 
14.9) 

1,1) 
11.61 


1 


» 

1,106.9) 
214.08 
134.37 


1 - 

50 
42.12 
4SG ,01 


( 

418.74 

73.69 

480.71 

6.96 


I 

11,117,92 
1,711.66 
9,121.19 
101. IB 
71.06 
1,516.91 

101.11 






Gndfd. ., 

MEitrdlirKODi.,. 










6,3(1 


111, 2) 
4.40 






GUDB 


GtiKrcEc Und^ci. 




1,3M.40 

lai.io 

1,34J1.]0 


15.70 
61.99 
9B.)1 




























lll.M 

S.36 












I,J7B.]9 


10B.75 




189.91 






KD.d«S.r«r." 
NoiSiatr Owned 






S4.JI^ 








































Sub-Tmil...,. 






tci.es 


4. SIB. 80 


* l,i».07 1 ( 8,111.18 


1 1,484.85 


t >,171.17 1 1 1,791.70 


1 114.95 


t 1,461.16 


S 190.01 


S 1,184.13 


t 498.64 


$ 1,100.01 


111. 106.10 






COU NTY 






as. 17 


4,9)4.1] 


S 1,457.98 


I S,S7».89 


i 1,4)4.11 


1 3,196.59 


f 1,014.40 


t 401,17 


t 1,509.41 


( 190.01 


% 1,177.11 


t 49I.M 


t 1,141,81 

























LE NG TH 


and 

Supcrtmr>n 


SURFACE BASE AMD ' ' 


STaUCTUREa— 


LENGTH 


"" \ 


FflEEZE 1 


1 


b^Rl-AUki 1 

TYPE 

GROUPS 

1940 




LOUNTV ' T¥I'E OF 


It Odd 


Sridxe 




ANH 
DRAINAGE 


WOKTOf- 
W-AT 






t 


lic:l. 


STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COUMTlBft 


COW^TRMCTION! 


Fedrral { S»ic 


kautjaf 


PttioJic 


10 Fc. 


OrerlO-Fr. at 


lOOFl. 
nr MofJ 




1940 




I 

A 




Ih44 
4.«4 




( 17,74 
116.06 


f 18,16 




1 1).8I 
441.74 


1 14.110 
16,9} 


1- -. 

11.40 


i- 




I-- 




t 


H.50 
196.14 


J 61.15 




{ 161.38 
667,1) 






'"'" iio.w' 




61.14 




CaKfVEf Bridtn. 






















































6.)J 


110.43 






1 


1 46). 55 


% 41.75 


) 31.40 


» 


».- 




* 


310.64 


% 61.11 


1 61,14 


I 1,049.91 


















Surfue Trf ■!«! . 




J 

* 
i 
6 
1 
% 


-W 
46.77 
10.94 
l.B) 




,.. I 




* 

Ml.i) 
130.O) 
61, )5 


» 

1,1)9.50 
1.70 
96.6) 




»- 


"ii^io" 


%- 




(-. 


■"ea"7i' 

16.55 


1,-- 

60). J7 


\- 

176.56 

a, 18 


t 

8,691. )1 






914.46 

)1.1) 

)9.17 
3.90 
la.Jl 
4).« 


I.IOS.H 


l.OC 


llt.>9 




HARDEN 


Gridcl 
















KB.OO 
1. 009. 40 


114,11 








I.M 

«.lj 

19.16 

244.75 












!^ECcJ Elritlaci 








12.15 
41,07 
78,01 








11.10 
81.85 
417.81 














































)4.75 




14.66 




























Scjb-Tofjri 




. , .,. 


59 .6& 


1,611.70 


% l.a&).9i 


f 3.119.99 


» l.OO 


% 174 .91 


» ), 160.05 


% 111.84 . ( 


191.16 


i 


113.13 


1 


162.07 


I 605.17 


t 219.70 


f 9.869.16 






COUWTY 
TOTAIJ...- 






65,98 


1.7)1.10 


1 1,199.71 


I 3. 168. 17 


I 1.00 


I ).040.W 


^ ). 403.60 


( 1)4.19 ! S 


19). 16 


» 


1)2. )3 


1 


191. « 


I 668.61 


) 181.94 




















S.B.R.M 


a 


1 .71 




f 1.96 


» - - 


J 


t 


i 11.10 


$ 


t... 


* 


J 


» 


f -. 


f ia.44 






11.9(1 




































Sdb-TotAli. . . . 







.7. 


)1.90 


J 1.90 j % 


s 


1 


* 11. )0 


f 


%. 




( 


i 


( — 


I 


S 16.46 










1 
% 
5 

A 
7 

10 


-41.00 
9.)1 
11,17 




i 1,7S).17 

601. S) 

64).ftl 

11.71 

.41 

164. 71 

If.l) 


t 3.S04.)) 
).)41.17 
3.661,90 


II), 181. 67 
!.00 


1 1.4)1.56 
404.34 
101.11 


t 1,8)4.46 
)7J.14 

167.1) 


1 89.41 


f 


4.0O 

w.eo 


« 


1.16 
.7) 


1 


569.41 

115.17 
410.60 
161.66 
14,041 
16.11 


i 171.6) 

41), 10 

119.69 

6.70 

I.ao 

3,09 


1 6)0.14 

176.01 

114 .83 

7.19 


174,516.94 

1,156.14 

5.541,19 

211,66 

17.46 

1,621.96 

114.16 






S H R M 










411.90 

IU.40 

1.897.10 






HEN nil T 








4.40 


I9.7S 
















1,17 
16.01 






1.7) 
tOI .7) 












,290.0) 


101.01 






NcpESiaFGnwnrd 















































Suh-Tj(*li.... 






61.46 


1.196.40 


S ).14l.)7 ' SI0,6I9.3M 


111.186.67 


( 1,940,03 


* 1,476.81 


I 9). 8) 




,)60.)6 




30.61 


1 1 


,137.41 


t 510.11 


I 1,110.19 


1)7,107.07 






COUNTY 
TOTALS .. 




,- .' 61.11 


1,)19.10 


i ).]44.)) flO,6]^-ll9 


Jn,18*.67 


S 1,940.01 


I 1,507. 11 


S 91.85 




,160-18 




30.61 


1 1 


,137-41 


6 5511.11 


S 1,110,19 


S 


6)7,115.)! 








i.Bl 








I 




' Hm 




11. 1) 


t 


K).)) 


119.691.60 


1 164.06 






Clancfeif Bridge. 


& 


149.91 


10.)1 








1.91 




































«,ai 


149.9] 


f 1.416,40 


f ia.44 




t 6*9,94 


i 111.11 






d.M 




SI. 25 


I 


561-11 


tig, 693. to 


6 164 .0» 


Hi, 677. 59 




















TtmSer BrtdAfi 




2 
6 


«.M 


jiiioo' 

314.00 


i 1,))9.>9 
1).7« 
37.69 


t ), 101.61 


* 165.30 


1 7.116.17 


J 1.S7).66 


t 1,140.47 
16.10 




11.60 
160.61 
115.41 






i 


909.16 


i 1,961.17 


t 640.19 


619,905.01 
226.89 
177.17 




HFRNANDO 


4,00 
64,30 


















-)5 




It.JI 
































4>.» 


ail. 00 


i 1,41). 16 


( ), 101.61 


S 14: .50 


t 7,116,37 


t t,a7).(« 


t 1,5«6.97 




151.61 




86.10 


1 


909.61 1 I 1,961.37 


I 819.70 


610,411,16 
















COtlNTV 
TOTALS.... 






^6,17 


I. Ml 91 


J 1,8)9.76 


1 i.lln.O) 


J 165. 10 


% 7,606.31 








188. 01 




140.75 


i 


,471.96 


111.655.67 


1 1.043.76 






















SurfiKE TrciEcd.- 




1 

7 
B 


SJ.78 
10.01 
).79 




* 1,4B),)) 


* ),156,99 


* ).oe»,7o 


% 1,515.98 


» 1. 717.16 


1 198.00 




19.61 




l.OD 


i 


13.00 


I 197.19 


( (44.11 


116,167,7) 


















14). 01 
9.76 
90.41 


4I1.B4 




)M.47 


10S.J7 




1,00 
14 .JO 
))7.19 








80.16 


1,114.74 
16.76 
718.91 






Sifcl Bftd^ck 




140.00 
4,M1.I0 






14. » 

141,69 








HIGHLANDS 












16.61 






).40 




49.14 


























Sutl.Tq[»ll.... 






Ill.JS 


4.6)1.10 


1 ].71S.)9 [ 1 1,760.6) 


i ), 086.70 


I 7.891.13 


S 3,837.)) i I 198.00 




40J.)4 




266,^9 


I 


11.40 


S 197.19 


S 771.65 


iia, 100,1) 






COUNTY 
TOTALS 






] M . %H 


1 
i.t>\lAti S l,729.)9 1 i ).7S0-B) $ ).nlA.70 


S 2.698. M 


J I.BIJ.S) 1 J 198. cm 




401. )4 




166-39 


t 


15.40 


I 197.19 


I 7TS.W 


6 


118,200.11 




















r.^rnEnl Cutcrete. 
Stkrlitcc Tre4icd . 
CDncrFH BFiJjKct. 
Steel Bridjtri 


1 
I 

6 
7 




4.11 




i 1,410.51 


i 1,630,11 
160.40 


J- 


1 9,UI.7I 
K.61 


t ), 4)9.7* 
)46.)9 


$ 101.66 




3.00 


t. 




1 


5W.09 


$ 


$ 917.80 
68.4) 


116,179.69 

1,106.18 

88.16 

l,694.)S 








IM.SJ 
UO.U 










I,7«.09 
11.00 




)).}7 

9)9. )0 


46.0) 
608,66 




























11). 60 


































M.91 


1,847.09 


t 1.76). 54 


$ 1,M0.)2 


1-.- 


i 9,676.11 


1 3,786.16 


$ 101.66 




971.87 


( 


6M.7I 


1 


560,09 




$ 1,111.01 


111,566.91 


















Cclhcfit Concrfrf. 




1 
1 
3 
« 
7 
B 


1.B7 
Jl.H 
39.10 




f 40.51 

199.71 

1^311.98 

1,010.49 

1J,41 

474.10 


% 

1,17).0) 

1,»9J.)) 

1).95 




$ ID. 68 

1,799-08 
1,571.0) 


1 101. 4S 
1,94!. 01 
1,881.41 


1 

110.68 
1,19).4) 




t-- 


10.1) 

1.75 

K.84 

74.14 

794.96 


*-- 


83.15" 
461,10 


t 

51.11 


S 19.00 
104.61 
611.00 


I 197.67 
6,51). 61 
11,716.61 
10,128.81 
161.40 
1.606,57 




HILLSBOROUGH 


















41.34 
7.546.1) 

49.19 
1,119.49 






Cancrtif Bridcct. 
Sfecl Bridget 




t.344.^ 

It) .00 

1.196.00 




















[4.16 
191. )0 




















16.00 
































^ul^ToijJfc 






T).4a 


1,11). 50 


1 4,6».9) 


1 4,161.;) 


I 


1 4,506,79 


1 4,926.69 


t :,6)o.)i 


% 6,717.4) 


f 


9U.16 


f 


54). 41 


t 11.31 


t 1,114.18 


tl3,41«.90 
















COUNTY 
TOTALS.... 






1)4.) J 


6.670.)9 


S 7.467,47 


f 6,071.01 


% 


$14,115.11 


» 8,711.07 


1 1,7)1.97 


« 9,7)).)1 


t 1 


,614.87 


1 1 


,ll).)4 


) 11.21 


1 1.266.21 




iM.m.u 



NOTE; Ftffurei m 



STATE SOAD DIPARTKBiT OF FLORIBA 
General Accounting Division 

STATEMENT OF MAINTENANCE COST BY COUNTIES AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1940 

nttST DIVISION — Continued 





TYPE OF 

CONSTKUCTION 


HiAhiv&vSjrficc 
Tyr^OrciipNo 


L L N G 

KaiA 
Ml hi 


T W. 


.Swpefviiji.n 


SURFACE BASE AND 
SUP-GRADH 


ROADSIDE 






STSUCTURES- 


LENGTH 


FREEZE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BT 
SURFACE 

TYPE 

CUD UPS 

1940 


COST nr 


COUNTr 




AND 1 RIGHT-OF- 


20-Fl, k]verlO-F[. 4c 
*aA Le41 j Lcii ihia 100 


1 




COUNTIES 




FeJcnl 1 R[jic 


Rnwlinc pFr.oJLc 


DRAINAGE 


WAY 


OC-Ff. 


MiHcl. 

l4n«9U4 


1940 




.S B.R.M 

Timber Bridj;n.. 


,9 




1.5^ 


4^.0^ 


$ fr.2h 


I - - J 


t 


i 46.50 


a 


i 


a 


a — - 


a 


a 


a 51.76 






































Sut-T[it>li 






1.54 


45.05 


J ft.16 


»... » 


t 


$ 46.50 


t 


t 


f 


a 


a 


a. 




a )1.76 










2 
1 

4 

6 
7 
1 


12, ^7 




7D&.Q9 
417. M 
1.47 
AM .61 
>J W 
IH.H 
205.77 


7,790.^8 - _ . ^_. 


i l.)91,07 
597.07 


S 1.009.90 

175.74 

14.50 

1,481.64 


i 


76.71 
928, B4 


1 },«] 


t. 




1 11.00 
14.01 


a _, ., , 


1 


)60.19 
120.51 


t 6,550.54 

5,815.(» 

15.97 

7.666-10 

651.59 

941.10 

1,546.57 






S.B.R.M 






B57.07 






556,50 
















LEE 






"'5,001. JO. 

744. 7C* 
2 J0O,IO 


),S19.<<7 IM.)) 


496, S) 


535. 4T 






11,66 
194.U 


]«l.tl 


415.65 
41.19 
70.11 

91.64 










110.09 
11.41 
118.10 


121.19 
614.11 
40) ,71 


































10.24 


8.0O 
































9«.»} 


7.«3«.30 


I 1.421.W 


S 7,4««.97 1 lU.)) 


i 1,484.99 


1 1,680.78 


( I 


,541,16 


i 1,094.1) 


( 


,111.01 


i 147.51 


S 711,6! 


a 1,101.57 


ail ,408.96 
















COUNT V 
TOTALS 






9^-17 


7 981 35 


i 2.414.1^ 


S 7,4ftfr,93 J llfl.l^ 


\ 2,484.9>J 


» 7.117. IS 


S 


,541,26 


5 1.094.21 


s 


,111.01 


a 147.51 


£ 7]ji-An 


I 


,101.17 


J 


511,461.71 


















Concrcrr Pridjlrt 


6 




:?.« 




% IH.M 


f 111.10 


( 


i 118,91 


» 896.19 


1.- 




t 


»- 




a I 


a 


75.50 


a 1,409.95 
5.00 






90, ?a 






l.DO 






^ 


































Siib'Tuijk 






7-« 


90.50 


J IM.M 


1 lU.ICT 


1.,,,.,, ., 


( 118.91 


a 196.19 


t . 




1 5,00 


1 


a 


1 


a 


75,10 


a 1,414.9) 




















Cfmcnc QinCrclc. 
Suffice Trc«trd. . 

CcPtKtrle nttd^pt 




1 

1 

6 

7 

a 


Bd.l2 
6.19 




1,S71.M 
4K).J7 

m.ii 

itl.M 
l,7M.JI 


J l.)7l.11 
!,7)B.OO 
1.155.51 




$ IT). 14 
761.56 
15a. 5» 


i 1,749.19 

5.590.06 

741.15 


1 


87,1) 
510.96 
101,95 

H,10 


F .80 

56,90 


a. 


5. DO 


a 

11.76 
17.30 
19.00 


% 

561,41 


a 


101,7) 
590,91 
10). )9 
B4-T7 
11-15 
791.15 


a 4,145.0) 
15,980.57 
1,919.46 
1,117. 56 
111 54 
19,141.16 








4,7S),!4 






4>H3.10 

160 .95 

).941.40 




B01.B6 

15,57 

1,46], 17 


11.44 

119.71 

15,194.11 





















































Sub-Toialt 






yi,W 


9,446.55 


( 4.767.« 


$ 7.184.61 


1 4.7)),B4 


t 1.151,09 


I 5.191.40 


t 


a04.14 


1 1,111.40 


115,451.3) 


a 75 .06 


1 561,41 


a 


.195.17 


a54,951.16 






COtJMTV 
TOTALS .. 






10^.14 


6,137-05 


i 1,S*).B) 


I 7.)S7.71 


t 4,7i) 84 


S I,ZHI..1| 


S 6,777-69 


* 


RM,14 


% 1,118.40 


a25,411-11 


a 75-06 


5 561,41 


a 


.370.57 


a 


156, 167. 11 




Cancrctc Briditd 


1 
1 




9-65 




1 l.)17.IJ 

g. 110.8) 


* 4.SSS'.!I1 
437.97 




J 4,«1S.79 
2,945,66 


f 1.191.59 
719.89 


f 


1W.« 
141.41 


J 


a 


a )54.i7 

)0).O4 


a 11.08 
9,534.07 


a 


166-98 
)95.)7 


ail. 17). 79 
15,610.14 












Ut.92 
















































3B.a9 


Wl.$3 


* l.lM.fH 


1 4.997.M 


1 


I 7.5)4.45 


1 2,9)1.'> 


f 


74,46 


1 


1. 




a 6)7.11 




a 


461.15 


118,784.0) 




















Timber firidRo. 




1 

e 
7 
1 


U»a4 
1.07 




% 1.7«.M 

8,JS 
41. » 


S 8.049,71 
!1.9) 


J 


1 1,941.06 
la.OO 


% 1.196.1) 
86.07 


i 


518, )l 


t 


t 


10.00 


* 4B7.)J 


1 1, 105.56 


a 


477.16 


ai8,940.90 
141. S) 
)0.2t 
591.84 
19.1) 




PASCO 


7ia^io 

»4.00 
210. 00 












55,15 
15,50 


7.65 
511.60 
16.10 




l.IO 






















10.61 


















































Sqb-Toidt... 






JM.Jl 


1,26140 


$ I^IN.ID 


t <l.07t.66 


s 


i 1,959.06 


t 2,481.50 


t 


518,51 


t 58,65 


a 


565,4) 


1 417.51 


a 1,506.58 


a 


491.54 


619.762 .07 






COUWTY 
TOTALS... 






149.20 


1 ,644 -02 


J 4, HI. 15 


$11.0*9.54 




510,515.57 


i 5.414.71 


5 


591,77 


t M,65 


a 


56). 45 


a 1,144.55 


(11,875.7! 


a 


960,89 


a 


541,546.10 












I 
3 

6 




i.ia 

l.DS 


100 rOO 


t ISO.S) 
11.41 


t IJ-M 




t 547.01 
51.85 


) 82.57 
as, 05 


»., 




a 5,00 


a. 




a 154.70 




a 


SI -61 
17.07 


a 1.056.01 

iie.)& 










































































I. 'A 


lOO.OO 


* m.94 


t H.38 


f 


5 598.16 


% 170.61 


».- 




t 5,00 


f 


1 154.70 


a 


a 


99.69 


a 1.144,19 
























1 
i 

6 
1 

B 

10 


7,71 
^7,76 




1 161.19 

J,«6.(M 

844,5) 

115.09 

45. SI 


( 77. W 

5,064.17 




} 17.00 
10.155.66 


9 160,51 
5.067,61 


I 

1 


286.97 5 17.17 


I. 




a 1,410.97 
5)1.74 


a 


a 


75.15 


a 1,111,64 

16,051.81 

1,144,21 

1,019,16 

470.6) 

19.6) 














,191. 61 
114.6) 


16,00 

1,557,16 

601,67 

3)0,19 




175.69 




PINELLAS 


CoDCfcit Brjdecf 




6.ll3,Kf 
Jlft.tW 

311. 00 




4)9,55 
110.14 
51 .M 


177,64 
47.02 
11.15 










15. )4 












Tiirbii- Bridjc^*.. 




































19.6) 




































Sub-ToHd 






95.47 


6.764.50 


1 1.M4.J7 


% 5,141. Bl 




110,198.00 


t 5.UI.11 


1 1 


,905,45 


a 3,35), 19 


a 


711.97 


a 1.945.16 


a 175,69 


a 


511.16 


ai),«54.Il 












COUNTY 






97.95 














1 1 


,905.45 


a ),]5i,i9 


1 


711.97 




a 17) .69 


a 


410.1) 


a 


n;t!t.fB 

































N,QTIi: fLnurEi t^ 





1 






LENGTH 


Edfineetiti^ 

And 
Sup. "" 


^UMl'ACiE nASE AND 
SUU^RADE 


AOADSIDE 

AND 
DRAINAGl; 


mCHT.OF- 
WAT 


STRUCTURES— UEHOTM 


AMD 


1 
SUNDRIES 


bUMI'ALb 


LUST BY 


COUNTV TVPE OF 


Roail 
Miict 


Feet 


10-F[ 
ind Lcii 


OMer70-pE.6[| lOO-Fi, 
LtiichaplOO or More 


Mitcel. 


STORM 
DAMAGE 


TTPE 

GROUPS 

1940 


COUNTIES 


CONSTftUCTION 


Fdcril 


Srstf 


Rouiinc 


Peri ml ,c 


1940 




Cctncnt Conc^retc- 
Swia.cc Trc«tE4. . 


i 
4 
i 
t 




29.99 
l.lfi 
14.11 

).ii 




t 1,114.14 
19. SI 

44.74 
171.94 


f 1,019,16 
96.64 
63.46 
190.09 




t 4,091.10 
Jl.Ol 
50.41 
114.11 




131,96 
111.45 


t 


s 




1 111.91 
11.00 
11.77 
46.19 


( 1,887,79 

461.10 

170.39 

1,104.11 

10.70 










101. 7S 


































170.19 


.60 














l.S9],U 




5.10 


1.00 










































yi.io 


1,»].M 


t 1,611.11 


$ 1,179.19 


t— 


S 4,1!7.90 


J 1,»9.W 


I 


187.01 


S S.M 


» 5 00 


S 6.50 


.-.-* 


1 306.09 


(10,6)8,11 
















CeruffDE Ctiitctttt, 
Surficc Trcircd.. 




10 


.OS 
61 .« 
11. W 
100,77 




1 16.00 

1.44S.W 

117.11 

1.S41.99 

11.5* 


t 

),>70.77 

71.41 

>,417.«] 


t 

10,971.11 


( 165.49 
«, 155 . 16 

591.19 
7,tl6.06 


I iO.lS 

1,111.56 

70.40 

4,050.40 


1- 


476,44 


J,,,- 

1.00 


' 


t 

l.lj 

161.61 


t- 


( --- 

510.19 

17,79 

1,0)7.45 

11.67 


( 111.71 

18.671,87 

1 .050,71 

17,600.90 

177.58 










POLK 


Grided. 


















9,ni.47 


106.91 
117.15 


4.0O 
11.10 










CancF^tt Pr^d|CI. 




7.519.17 

74.00 

1,671.11 


























TiabcrBr7d«CK. 
Koidl 4t Strcrti 
NoiS»lcOwiKd 



















U,l] 


' 








11.11 
J. 10 












J.W 




















































176.17 


4.196.11 


( 7,»8.« 


SIS, 169. HI 


(10,774. 76 


SI 6, 7)5.47 


S e, 171. 61 


1 


700. JO 


1 40.11 




f t«4.71i 




( 1.618.10 


(67,744.11 




















COUNTY 






llfr.A7 


1,979.91 


S 9,199.99 


S)4,749.I7 


110,774.78 


Sll,151,17 


t 9.983.44 


t 


987. S! 


S 45.11 


S S.DO 


S 171.16 


(..... 


1 1 ,914.19 


J 
















Ccmcnr Concrete. 


1 

2 
6 




.IS 
10, M 




$ 45.14 

451.16 

J.IS 


S 114.90 
t,57J,50 

)4.as 




S 14.15 


t 44.91! 
519.41 


f 


S 


1 — - 


J 




1 13,89 
111.01 


S 411.14 

11,494.69 

11.10 








19,771.47 








111.60 


._.. 




































11.17 


JIl.M 


1 Ul.M 


t 1,901.11 


119.771. 47 


* 14. IS 


t 594.19 


1.. 




t-- 


t 


t-- 


t 


1 171.91 


(11,966.1) 
















Cttncar Concrcrr. 




1 

I 

s 

« 

7 

n 


S.dS 
61,70 
19.09 




t 49.67 
l.Sil.Al 
715.71 
479.98 
76.60 
541.71 


S i.Vl 

4,0O6.S9 

1,711.51 

SI. 00 


J 

1,171.16 


(.. 

5,101,11 
161. IB 


t 181.41 
1.104.W 
1,494.90 


I,, 


loi.ii 

106.59 


f 

64.71 
46.10 
371.91 
111,75 
}, 191.69 


t 

1 14 

9.00 

1.600.49 

518.14 

1,979.77 


( - 

1,691-46 

146. IS 

7.11 


( 61.76 
855,16 


$ 17.41 
616.51 
314.09 
169.99 

40.97 
496.05 


( 411.57 
16,411,01 
6,148.91 
3,810.59 
758. M 
10,519.44 










SARASOTA 












Stfcl Hndjica ... 




1,BI7.«6 
11). B 

i.nt.oo 






































5.11 






























Sub-Turiti,. . 






100.44 


9,4011.46 


f 4,170.1> 


f 1,764.70 


$ 1,111. 1« 


i 1,665.50 


t 4.191.00 


S 


107.01 


» 1,7M.49 


I 9,078,74 


t 1,941,14 


S 916.91 


( 1,844.93 


1)8,081.89 






COUNTY 






1 11 .61 


9,911,06 


I 4,(74,11 


S 7,666.91 


t 11,197.61 


S 1.699. 71 






107.81 


S 1,799.44 


S 9.078,74 


I 1.841.14 


S 916.91 


( 1.010.75 




















DIVrSION TOTALS— FEDERAL. 
l>IVIStOM TOTAUS— STATE 




.--...- 


101. IQ 
1.151.40 


11,111.60 
64,416.19 


SI 1.701. 60 
49,401.71 


tn,751,14 
yi.Bll.TO 


SI9,771,47 
10,771,71 


S10.a74.17 
71,631,91 


SI 1,996 .97 
48,013,10 


( 1 

11 


.141.40 
.149.74 


S 1,181.51 

19,171.17 


t 1,161.41 
48,140.56 


S 1,711.36 
11,041.11 


(19.406.11 
9.410.11 


$ 1.961.10 
15, 101. 69 


SI 18 ,071. 11 
437,194,9) 




OIVUrON GRAND TOTALS.... 






l,<4i4.90 


75,719.99 


160.104,31 


S107. 575.04 


S 70,547.19 


$101,107.46 


$60,010.17 1 tl),693.I4 


(19,419.91 


S48,«01.99 


I14.7«.(I7 


138,916.1) 


(19,167.19 


( - 


(569.167.74 



SECOND DIVISION 





TYPE OP 
CONSTRUCTION 


HiihfFif SurfKc 
Trtle Group No. 


LENGTH 


Faiitwerinjt 
Super»,wr)n 


SURFACE RASE AND 
SUR-GRADE 


ROADSIDE 

AND 
DRAINAGE 


RIGHT-OF- 
WAY 


STRUCT USES- LENGTH 


FREEZE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TVPE 

GROUPS 

1940 


COST BY 


tOUNT^ 


Hold 
Mitel 


BrJdpc 




10. Ff 

and LcK 


OverlOFt. at 
Celt Ih4n 100 


lOO-Ft. 
CI Mote 


Mjtcel, 
ItrttQiii 


COUNTIES 




Fed en 1 


Siite 


HiHtiife 


Pet iodic 


1940 




CcmcDi CuncrcEe, 
SuFlAceTrciicd., 

S.S.R M, 

MiKcllADcaui 

Concrete Bridje,- 
Tinhfr SridAes.. 


1 
1 
3 
5 
6 




9.01 
16.87 

4.01 
11.64 




J 171.97 

1,C)99.19 

11.99 

716.11 


S 98.01 
971.61 


( 


1 311,67 

). 849.07 

109.61 

1,799.11 


( 547.01 

1.1)1.64 

11,11 

1,974.61 


( 2.91 

)»4.6I 


J-— 


t 


»,.. 




( 

111.(1 


( 


45.90 
193.0* 


1 1,117.51 

9,414.05 

147.45 

1,564.11 




























6)1.16 




101,91 








1}),72 


161.41 






1,566.47 
11.10 






























4.40 










4,40 


































•lub-Torili,.., 






71. S6 


1,181.77 


1 1,011.61 


8 1 ,717.01 




S 6,069.91 


( 4,875.10 


( 416.47 


S 4.40 


(- 


1 


( 967.51 


S 


504.39 


(16.597.50 


















Cerqenr Concrete, 




1 

1 
1 

4 

e 

9 

ID 


1.10 

147.01 

3.86 

6.91 




( ).41 
l,6t6,>l 
9,51 
63.44 
70.17 
14.91 

1.54 


1 57,46 
4,977.27 


( 


1 


( 

1,101.91 
17.71 
197.19 


t - 

141. 3« 


( 


t 

4.50 


$-- 




I 

11,)S9,19 


(-. 


6)1.54 


( 66.17 

16,1)7,51 

111,01 

656,66 

i,iir.u 

844.91 
11.10 




ALACHUA 








4,151,40 

94.98 






S^.A.M 

traded, 














160.61 


5. 00 












10.19 
51.81 
57.15 






Concrete Bridnei, 




556.30 
941.75 








W4.t3 


I1,M 




















81.11 








Rcidt * Street* 
Not Sine Owned 












11. M 




































SBth.Tanl>. . 






I59.» 


1,400.01 


1 1,696.11 


J 5.)95.)» 


» 5.00 


S 4,118.18 


( 1,156.51 


( 142.19 


t 11.11 


S MR4) 


( 


20.51 


111,5)9.19 


( 


751.71 


(16,561.09 
















COUNTY 
TOTALS 






1)1.41 


1,981.81 


( 1,919.76 


$ 7.111.41 


( 5.00 


(10,408,19 


S 9,0)1,61 


( 651.86 


« 89.51 


( BSR.43 


( 


10.59 


(11,106.74 


" 


,156.17 


S 


142, 949. » 



NOTE: f-'ipifti ID 



indidiic Crcdin, 



^w 



STATE ROAD DEFARTMSNT OF FLORIBA 
General Accounting Dlvlalon 

STATEMENT OF MAINTKNANCK C(J«T BY OTl'NTIKS AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROUK! FOR YEAR IMIY 

SICONO DIVISION — Continued 





TYPE OF 


Tfpe G^jp No. 
Fcdoil Sriri 


LENGTH 


Et^fiilecrmR 

4FkJ 

Supcrviiion 


SURFACE BAS 
SUB-GRAC 


. AND 

i: 


ROAUSIOE 

AMO 


R1GHT.0F- 
WAV 


STRUCTURES— LENGTH 


FREEZE 

AND 
STORM 


SU.N DRIES 


COST BT 
SOUrACE 


COST BY 


CO US TV 


Ruiil 


fit id (C 




10- Fi. 
ind Lc» 


Or5r20.Fl » 
Ltii thin lOo 




TYPE 

GROUPS 

1940 


COUNTIES 




Rftunn^ 


Pt.iodie 


nRAlS,^l^F 


100-Fi- 
or More 


MliceJ- DAMAGE 
lineoui 1 


1940 






1 

6 




15.111 


ilV.lP 


1 M8.41 


1 255.09 


i 


149. lil 1 i l,85l.?5 




876. 8A 


* 


t 


» 


I - 


S - 


t 


511,21 


i 6,112,01 


































15. M 


617.M) 


f 701.41 


% 151.09 ', t 


U>.W , 1 5,851 .9! 




676.(6 


f 


1 


I 


1 


1 


a 


511,11 


a 6,112.02 
















S B-B-M 

Grided 


..... 


1 

4 

e 

10 


10. 7H 
4.99 




« 476.55 
19.21 


i 111.11 ' !. 
9.45, 


_ 1 I 1,74(1.57 

11.16 1 119.51 




m,so 

11,90 


t 


S 


f >9.61 


i 36.11 


( 


f 


81,07 
11.11 


f l.*9t.91 
197,14 












HAKEK 


Cvncrcre Drtdj^ 
NuEgtiieUwacd 




19i,44 




















16.00 


















16.00 
































Sntr-Totilf.... 






li.77 


19(.44 


» 4)1.77 


1 156.96 


1 


11. 5A 5 ],8M-15 

i<,i-o« i 1,718-nB 




137,40 


1 


> 


t 19.61 


» ».U 


t 


a 


94,60 


I 2,910,16 






couNty 

TOTALS . 






41.07 


115 .54 


S 1,104.19 


) 410.05 


I 


1 


,014,16 


*-- 


$ 


1 >9.61 


1 56,11 


t 


I 


406.82 


1 


a 9,061.18 
















SL.f(in:cTrHlfJ. . 
Cnncr?r« Bridjie^ 


1 
6 




A. in 


59.10 


S 11.62 


t 


!- 


J 71-44 




14. 7J 


»..,. 


* 


I 


1. 


s 


I 


8.72 


I 108.51 




































5ub-Ta(ali. . . . 






e.to 


».ia 


$ 11 .« 


* 


f 




f 71.44 




14.75 


t 


S 


f 


f — . 


a 


i 


8,72 


1 108-41 


























1 

3 
6 


M.59 




1 I.Ml.Tl 


1 Mt.l] 


t 


119.]> 


* 4,154.50 


( 1,116,10 


t 40,00 


t 101.17 


I 142 .«! 


1 115.11 


110, j™. 24 


I 


aot.lt . 110,170.19 




BRADFORD 


S. S, k. M 

CuDCrctc SriJ^n. 
Tintvr DridjEi 








aa«,75 

1,571.10 


































19B.0I 










101 .W 


719 37 


551.03 






104.46 


1,771.5* 


































71.1) 


1.4».9) 


f 1.45«,74 


( 9ia.ii 


» 


119,18 


i 4,114.10 


1 


,21i.lO 


i 14l.»9 


t 815.64 


I 993.91 


1 311.11 


£10,176,14 


1 


905,17 


a)2,042.H 
















COUNTY 
TOTALS... 






79.55 


1,519.75 


S 1,470.16 


i 9iH.n 


I 


519-16 


% 4.107-94 


1 


,iyi-51 


S 1.11.69 


S 815.(4 


S 693.91 


1 37)11 


£10,576.14 


« 


914.29 


1-..- 


111, 111, M 




Surfu:^ Trc'Ccd- . 
Timber Brids^i.- 


1 
> 




J.JI 




t 15-90 


t 105-41 


t 




17.70 


S 43.00 


t 


*.- -- 


1 


t 


1 


11.94 


* 133.01 






101.60 










































£ub-TauU.,,. 






l.Il 


105 .AO 


f 15.91) 


1 105.41 


1- 




f 17,16 


» 


17.10 


1 45.00 


f 


* 


t 




1 


11.94 


1 1)3.01 
























2 
S 

4 
5 
« 
7 
■ 

10 


U.IO 
11.75 
1>.24 
4.11 




f 5,115.19 

4.ai 

161.11 

11. 9« 


f T,759.W 


t 


518.44 


I 7,467.67 
41.11 
791.17 
10.00 


t 


,784.97 


1 t,165.a4 


t 141.86 


* 7«-W 


t II .oa 


(10,582,74 


« 1 


,8)4.65 


(74.1M.1) 

46.(77 

1,)B4.)) 

807.01 

1.15 

1,019.41 

1.1) 






s. a. R. M 












468,18 
770.B1 




15.40 
9.00 













1I».D7 






MucFllincDui... 










CLAY 






1,119.12 

581,70 

r,S61.70 








1.53 

e»o.a7 

2,012,01 














12.51 
UK. 59 












6.15 
1,716.16 






»,97 
124,86 






TLinb^r BriJijri. . 














«7.)» 




41,70 




















1.1) 


































Sub-Touft 






97,40 


«,164.lll 


i 1,M9.07 


1 t,9»a.l9 


f 


518.44 


1 8, 117, 56 


t 


,117,37 


t I. 453. 55 


t 1,865.57 


f 2, Ml, 91 


i 21.53 


aw, 615, 44 


a 2,236,51 


J81, 138-60 






COUNTIf 
TOTALS... 






100.71 


6,5M.« 


$ 1,904.97 


( 9,101.60 


( 


518.44 


I 8,144.91 


1 


,144-57 


J 1.49S.15 


t 1,865.57 


1 1.981, 91 


1 21.55 


110,615.44 


i 1,110,49 


I 


as7,461.61 




CcracjiE ConercEE. 
Surlier Trt>[<d.. 
S. B. R. M 

Stn\ Aridgfi 


1 

2 
5 
5 

6 
7 




11.11 
.IB 
1.1) 




S 559.51 

51.80 

1.54 

tlDje 


t 55.77 
3.50 


J 


1 5,!67.« 

94.81 

4.00 

643.05 


f 


704 . 1 5 
116.76 
12.19 
666,14 


i HI. 05 


* 


J 


f 


J 

42.7X1 
.60 


a 


111-711 
51.46 


t 5.015,11 

451,07 

19,21 

t, 8)7, 7a 






















.60 




JO.IXI 








67,1) 






5M.1S 

70 .M 
























....._. 






















































5uh.TDt4k . 






)!.» 


184.75 


t <21.U 




1 -1,109.85 


> 


,«».51 


i 141,05 


t .... 


f 


t 


] 41.3(1 


t 


521.19 


1 7,1)1.1! 


















Surface TreiEcd., 




1 
1 

y 

4 

5 

6 

a 


1.71 
41.94 

17.44 
9.08 
15, bO 




J 45!. 71 

I.I>9.59 

151.01 

1.16 


f 278.91 
475.8) 

1,01 


t 


I.IS 


f 2.474.15 

4.1W.10 

781 .85 

14.55 


! 79.95 

1,057.89 

107,14 


1..-. 

13.10 


* 


1 


1..- 


*..- 

II,U5,76 


1 


171,67 
659-21 
51.41 


1 ).I47,7« 

20,110,60 

1,161,56 

)1.44 




COLU^t^lA 










S. B. R. M. _ 

t.t.JtJ 






























1.41 


4.11 




























Concrete Brid^c^. 
Tifubtr Brjil^t-. 




1,149.55 
601.10 




























































































Sub-Tstml. 






9).7« 


1,950.75 


I l.a7>.5t 


1 617,76 


1 


5.15 


I 7,7^1,71 


* 


,115,18 


1 11.10 


t 




( 1.41 


tl 1,530.02 


1 


990.51 


S15,)l].)a 























































^.'*b),!V1 I S 2,icn.-il I t a77.«) I S V.2\ I S]J.]iH.JA i > mi4.70 I i J76.1) |' i 



-It. 



.| 3 i.41 I «ID71.U I i l.m.7El , f 





CONSTRUCTJON 


^t" 




L L N G T H 


f 3UltFAce BASF. AND 1 


HIGHT-OF- 
WAY 


S T R 


LI L T IJ R F 


S - L E N G 


TH 


KRtHZR I \ COST RT 

.^>lO ■ ■ ■ ■ ■ 




couN r V 


Reud 


BriJie 
Fat 










Hiietl- 


STOKM 
DAMAGE 


SUNDHttEB 


tYPE 

GKOUPS 

194n 


COUNTIES 




FcJerAl 


Sljre 


(tun line 


Periodic 


lO-ff. 
ind Lc« 


Over 10 Ft. «i 
Leu lh,in 100 


lOO-Fc 
at More 


1 


1940 




SiccI Brid|tCi 


1. 
6 
1 




,W 




t 15.16 


$ 11.00 
l.OS 




i 149.44 


t K.Bl 


a - 


$ 






1 


a 


J 105.4) 
1.0) 






JM.IO 
14Z.60 














































































.« 


Ml. 10 


( 1).16 


t 14.0] 


i 


t 149.44 


1 la.B) 


t 


» 


1 


B. 




f - 




1 107.48 






















M.17 
l.H 




44.4fi 


f 1,010. 17 
)17.81 




1 1,5)7.)« 
1)9.66 


I 1,147.19 
1.41 


a 16.60 


a 71.65 


a 


B 


11.00 


B U>,70 


a 171. a9 

18.71 


a 7,127.74 
5)4.13 




DIXIE 


Gridrd 








h^iKelliiwui ....... . - 




















l.!».00 


S.44 










19. )0 


156.(1 


11. IB 








118.61 


































)0.»9 


1,IM,00 


f 1,0)6.5) 


« i,)>i.ia 


» 


t 1.677.6) 


1 1.151.17 


1 76.10 


$ 129.48 


% D.aa 


1 


11.00 


B 111.70 


B 191.61 


B 8,080.52 
















COUNTV 






)1.(B 


I, 4)7, 10 


1 t,oet.7i 


* l.)71.1J 




t ).B17.09 


a 1,170.10 


a 76.10 


a 129.48 


a D.aB 


a 


11.00 


B 111.70 


B 192.61 




a B, 289.00 
















Gndtd 


1 
1 
4 

6 




49.06 
.41 




1 l.Ml.B) 
11.54 
IB. 74 
6.44 


5 1.914.15 
61.88 


S 9.0U.8J I J a, 189. 80 


t ). 111.69 
77. 1) 


( 28). )1 




1 ).90 


a 


)o.a) 


a in. 70 

).10 


a 811.10 

1)6. Ml 


129.678.79 

1.592.50 

218-96 

6.44 














11.40 


lSta.82 














l.Ul.DO 
























































IJ-t4 


l.lBl.OO 


f 1.710.57 


t I,W6.1) 


t t,0B5.14 


I ID, on. I) 


B 5,109.04 


1 li).)l 




a ).9o 


a 


m.m 


t 167.90 


a 947,10 


ail. 516. 66 


















Ccncnr ConcKte 
Surface Treiicd.. 




1 

I 
4 
) 
6 
7 
B 


14. W 
11. ]1 
11. U 
2B.62 




i 1,«49.70 

ftl6.17 

46.40 

1,»1.J) 


1 )41.11 

171.11 

til. 74 

1.440.01 


S T,46J.96 tlj,)il.42 


S 1.018.96 

489.4) 

9.1) 

1.500.00 


i 19.27 

). 101.04 

4,00 

]8,)1 




B I. BO 
IS. 19 


s 


27.79 

)).)i 


$ 40.06 
10).09 


a 1.00). 14 

161.4) 

7.71 

1,570.7! 


$16,199.71 
6,1)1.86 
410.00 
)1,00I,11 
11.79 
),871.)t 
1.056.78 










DUVAL 




110,7) 
2,97B.U 












40.B1).61 




4.50 

1).79 

1.91).71 

]B7.0) 




1,041.50 






Cancrrrc 9tiAfie* 




«,7«J,M 
1,4».3« 












491.51 

1)1.66 


1J.07 


109.60 






46.30 
IJ.U 


4,00 
104.11 






IBD.ll 

78.72 






Ximher Bridsc* . . 




































Sub^Tauli 






57.44 


10. 4)7. W 


i 7,077 .S7 


1 1.199.04 


(4>.S7).10 


117,061.4) 


1 ).017.76 


i i.m.oi 


f 208.1) 


( ).)48.n) 


B 


>1.B0 


a 1,187.47 


B 1,002.99 


{90,864.81 






COUNTY 
TOT-A LS 






149. (18 


11.719.64 


1 9,7gB,S4 


* 6.ISP5.17 


S)7.9)6.)4 


J!7.118.W 


t 8.72A.flO 


I ).!a7,i7 ; J itw.i) 


> 3,151-9) 


I 


112.85 


J 1,5«.)7 


5 1,950.09 


1 


am, 18). 49 














SUTJBce Tr«>[td . . 


Z 
6 




.17 


140.00 


t 


5 100.00 


i 4.70 




I y.K 




a 


a. 




1-.- 


» 


B 108.00 
















































.Sttb-To(«iL 






.17 


140.00 


$ ,... 


1 100.00 


t 4.70 


1 


t i.m 


1 


a..- 


1 


B 


a 


a 


S I08.00 






















fjur^Bct TreftEcd 




1 
4 


1,77 




t 775.64 


t 270.40 


1 . 


B ),1U.71 


a 1.014.5) 


1 )4.74 


f- 


*--— 


a. 




|l).«4t.]5 


B 401.6) 


B19.1IB.12 




GlLCMRIST 


Gr»dd 










Tirabet Bndfci 




6). BO 


6.51 












74.49 


2.00 








8). 01 






























Sub-ToEir*. . . 






41.] J 


ti.ta 


t 7B0.17 


t 110.40 


1 


» ).12).71 


» 1,014,5) 


1 14.74 


1 74.49 


a 2.00 


a. 




ai) .648.55 


B 402.6) 


BM,)01.14 














f-OllNTY 
TOTALS,... 






41.«1 


my-io 


$ 7B0.17 


> )ln.40 


5 4.70 I $ 1.111.71 


S l,OI7.P) 


S 14.74 a 74-4P 


a i.w 


s 


*2>,64S.)) 


$ 4I)1.«) 


a ---- 


529,4119.14 




SurficE Tt-fftrd. 
Coficrctc Bridir^ 
Sctcl BridjHi. . 
Tinber flnd^.. 


1 
b 
7 
8 




40.4} 


^.)a 

)»4.4) 
175.00 


t 1.6».B1 


( 1 .782.45 


i l.llB.SJ 


i S,WB.]] 
9,06 


a 17) .0 J 


a ), 100.11 


1 8.00 


t 6.00 


a 


.957.90 


BIO, 561.)) 


B 91I.98 


118.695.111 
9-06 
48.19 
9). 85 










9.«t 












JB.59 
89.10 
































6.1) 
































Sab-Tdml*. - 




40.4) 


1 ,«lqi7? 


1 1.66). 4) 


S I. TBI. 4] 


a 1,UB.6) 


i ).7m.]9 


a )T).o) 


a 5,100.11 


t 8.00 


B 1)1,69 


I 


,957.91 


BIO. 568. 51 


a 918.7) 


I18.B46.I> 




HAMILTOW 


^urracc TrciTcd. 

Gfjdfd. . ,. 1 . ... 
Trmhtr CtridgK..!- 


4 


S.41 
1B.)S 




1 7).W 
»I.I5 
46.1) 


t 91.1] 
I.n07.« 


t. - 


I 117.94 
I,0>4.U 


a 16,11 


» 71.55 

14.91 


1 19.10 
17. V5 


B 


a 


6,4« 


a 6.601.91 










169 46 1 7 545.51 






121.00 






901. U 








14.90 


97). 11 














5itb-TDt*li 






t4.77 


111.00 


I 411.50 


B 1,100.10 


I 


S 1.171.77 


I W.l! 


f 87.16 


a 46.)i 


a Ml, 88 


B 


6,46 


a •.«!). 9) 


I 117.7) 


111.704.06 






COUNTY 
TOTAt^.. 






75.10 


1.750.7) 


S 1.076.7) 


1 1,<«.T.55 


i 1,118. 6) 


t 6.9Su.)6 


a 6)1.1) 


J ). 167.4(1 


S 51. )1 


a 1.055.57 


i 


.964.44 


JI9,I7!.46 


a 1.116.46 


I.. 


$41. 550. 16 




SurUf Tre*r«l.. 
SikI Bridgei 


A 
7 




.04 


451.19 
1SI.67 


< 


1 


* 


1 1.20 


a 


f 


( 


a 


J. 


B 


a 


S 1.10 


































































SubTofal..,.. 






.04 


6)1 .K 


f 


1 


t ._ 


% 1.10 


1 


a. 


» 


t 


|.- 




a 


B 


B 1.10 










1 

] 

4 


41.71 
1.10 
1).1« 




E l.lBl.tS 
10.91 
)9,09 
1.67 


1 111.10 


$ 


1 7,111.90 
71.16 
49.80 


a «40.I5 


B 


J 11. la 


(-.- 


a.. 




i 17!.n 


a 151. )t 


a 9.918,17 
87.19 
658.17 
11.19 




LAFAYETTF 


S. H. A. M 
















1.047.10 


474.14 




49. IB 












D.BS 












IB.Sl 








































Sttln-ToijiU 






70. B» 






S 707.54 


I... 


B 7,14«.96 


a («9.)) 




B 6O.t0 


J- 


t 


B 171.60 


a )T7.ii 


SIO.709.81 














1 


COUMTY 1 
TOTALS ' 







71.0) 


1,*79.S* 1 1.1)4. «7 * 707.54 


t 


1 T.VU.IS 


f eB9.)i 


* -- 


a 60,10 


i 
* -1 ».. 




t 171.10 


a 'iTT-ii 


1 


(10,711.01 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FU>RII>A 
General Acct>untln(( DlvUlon 

8TATEMKNT OF MAINTENANCE COST BV COUNTIES AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROfPS FOR YEAR 1940 

SECOND DIVISION — Continued 





TYPE OF 
CONSTRUCTION 


Hjsh—r Sutr«c 
T>reCti]iin Stu 


LENGTH 


EnfiiKcritix 


SURFACE BASE AND 
SUH-GRADE 


ROADSIDE 
AND 


RIGHT-OF- 
WAY 


STXUCTUBES^LENGTH 


FKEEZE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BV 
SURFACE 

TYPE 
OJIOUPS 

1940 




COUNTY 








70. Ft 
.nd L." 


OverlO.FE.& 

LeiitharilOO 


100.Ft. 
or Mute 


Miieel- 
lineoiK 


COUNTIES 
1940 




FedcnJ 


Stite 


Milel 


Btidie 
Feet 


Rotitine 


PeiisJii 


DH A1NA0£ 




CEiticMt Cuncrctc. 
StiTl«C7 Trcirrd. . 
Or^ti 


I 
1 

4 
6 
7 




.01 
12.70 




f 

HI. It 

)n.o) 

7.11 


1 


* 


1 

1,)S9.» 
680.97 


t 

I,D61.I6 
111.)) 


s 

11.06 


1 


f tl.OO 


I 

16.10 


t 

l.OO 


t 

11.21 
116.19 


1 11.00 

3,061.09 

4,141.11 

110. 4S 








2,941.76 




1.10 








ConLr... flt,J,o 
Sl«l BiidsM... 


i.ioa.10 

HI. SO 






111.11 


. . . 


































Sub-Totih 






ii.yi 


1.4)0.90 


) e9«.)6 


I 1.941.7* 


t — - 


1 1.270.6) 


i 1,177.71 


i 11.09 


t 1.10 


1 11). 11 


t 16.10 


I 1.00 


S ITO.Sl 


9 7,416.77 




Ltn 


SuiduTrraicd.. 
Grilled 




Z 
4 
6 


lO.CM 




t 4,1S).1) 
94.1) 


t i.uo.oe 

5U.01 


f 1,U«.14 


i 4,7S4.04 
3)3.11 


( J,1J).71 


t lu.n 


1 .eo 


t 


) )B7.1S 


1111.178.90 


i 1,11)1) 
14.41 


ai 70. 118. 71 
1,004.7) 










W.») 

I.TU.IO 




















Timlxr BriJf**. . 
KoiJi (t Sunn 
NolSiitiOoncd 






11. )4 












1)1.00 


11) .18 




10.06 




411.19 
111.)) 






t JO 






121.1) 
















Su l>.Tata]t , . . , 






1)1. M 


1,7)1.0) 


S I.1B4.94 


9 4,041. OS 


$ 1,967.67 


t 1,117.19 


S 1,1)1.76 


1 tu.ea 


* 111.60 


I 11). 19 


i 197.26 S151.ISa.96 


1 1,167.16 


ai71,l67.16 






COUNTY 
TOTAU^ . 






171.05 


4,1Q2.9) 


> 1.0(1. 10 


i 6,9S4.S4 


) 1,987.87 


I a.ias.oi : J 4,4)1.49 


1 141 eo 


1 1)1.10 


f 179.19 


S 411.76 


1111.191.96 


{ 1,4)9,19 


1 


ai79,!0!.9J 




Ccracnr Cijtncittt 
Surlier Treircd.. 
CpiKrcrt Bfiditci. 
5ltti briifi^i. . . . 


1 
1 
« 
7 


V.'.'.".'.'. 


.ill 
lO.U 




I 171.11 
175.9) 


». 

61.90 


J 


t )0«.l) 
S<».11 


1 711.87 
340. )4 


* 


J - 


1 . 


I 


t 

»4.39 


t 10.91 
81.19 


S 1,)16.I6 
1,631.46 












970.1) 
IM.U 














































Sub-Taidi 






Ml) 


1.1)4.10 


J 449.16 


1 62.90 




1 1,110.16 


1 1,061.41 


) - 


I 


t --.. 


1 


t 364.19 


9 9). 11 


( ),149.«4 


















CeRKnt CoDcrnc. 
SuilUE TrciKd. 
Grided 




J 


40. OS 

19. ei 




I 9)1. 0< 

l,9)l.a] 

196. OS 


^ 4«6.6B 

6JJ.10 
1,90C.79 




( ).)I].l] 
4, OS). IS 


1 640.10 
I,96«.)I 

61.60 


* 11.11 
1)1 .» 


1 


J 




i 13,66 
1),S11.14 


t 491.15 

1.I3S.41 

107.19 


a 7,941.97 
11,111.77 
1,471.91 




MADISON 


























Canzcett Bndiui. 
Sled Biidjci... 




m.jo 

40.70 
1,10). 10 


















































Timber Bridfci.. 






11.41 












95.1) 


170.19 






9.79 


let ,7] 












M.Hi 


1.477.90 


t J, 101. J) 


I 4.C1W.M 


1 


i 9,446.49 


f l,Mt.lS 


* 187,17 


1 91.1) 


S 170,19 




tll,e(4.81 


a 1.917.1] 


()7,140.)1 




















COUNTY 
TOTALS..,. 






at.M 


1,6)1 .OO 


) ),151.)1 


1 4, 109. IS 


1 


ltO,)S4.74 


1 J,730.3S 


» 187.17 


I 91. IS 


) 170,19 


*. 


116,049.1] 


a 1,9)0.67 


a — 


140, 198 ,96 




Cement Conitf:ii. 
Surf ate Treated. 
MiKell^neuu* . . . 
CoiKrttc ^idfe*. 

Steel Bridget 

Timbct Bndfiei.. 


1 
1 
J 
« 

9 




It.M 

19.77 
9.94 




t 191.7) 
403. «1 
jM.il 


t ll.lO 

241.41 

S.OO 


) 117.09 
)46.91 
190.06 


i 1,J11,04 

1.648.19 

94fi.4) 


S t, 0)9. 41 
118.66 
176.46 


( 


» 


J 


) 

2.91 


1 3)4,41 1 % 126.30 


t 4,185.7) 

1,148.19 

1,411.19 

1.D8 

517.11 
















66.15 


341.17 

1,06 




61.0) 






l.))1.10 

20J.00 
)2&.00 














21.91 




)).» 














16.91 























-. 








Sub.To.ili.... 






)6.40 


3.1S1.1D 


S 1.1M.41 


J 174.91 


S 1.309.91 


1 4,346,07 


$ 1.646.7) 




S M.IJ 


» 766,14 j $ 1,81 


9 393.61 


9 116. IS 


110,19).]! 










NASSAU 


Cement Ct»cretc. 






11.07 

n.M 

J.OJ 




t 31). 51 

tit.n 

4«.}1 


1 l.X 

)10.W 


t l,llfi.Sl 

1 ,t)J .H 

6.11 


I 714,11 

1,)99.I9 

91,11 


1 4)9.91 

314.82 

1.1) 


I 

196.11 


t -.- 


i 11. ti 




t 1)8.19 
lliKH.l) 


a 66.44 
IBS. 10 


t 1,070.B1 

11, 112. t! 

)43.1i 














Grided 

CtHicrcie Bejdaet 
Steel Biid|ei 






6.50 










177.00 
201. )0 
)16.00 


















B>.17 
101.6) 






17. SS 








1,169.49 
14.61 






11. S) 
S7.94 


1,1)6,15 
119,41 






Tttnber &rid|et.. 












Ma .11 


)31.47 






































19. H 


99). )a 


i 1,10). 17 




i 1,441.6) 


t 764.99 


t Ml.M 


t 337.97 


I 1,115.90 1 t 1 *11,7S1.62 


9 376,43 


113,041,94 














1 4,171,»6 






COUNTY 
TOTALS. .. 






M.W 




1 194.07 


S 6,796,70 


I 1,411.74 




t 404.11 




114, 15). 1) 


t 694.17 




$13,116.16 





















NOTE: Figurci in 



4 





TYPE OF 
CONSTJlUCTItiN 


TrptGmiipN... 


LENGTH 


Ejiginttriag 
and 


SURFACE BASE AND 
SUlMJitADE 


ROAnSlOE 

AND 
DK A IN AGE 


KIOKT-QF- 
WAY 


STUUCT II KES— LENGTH 


FRESE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUbiDRIES 


COST »Y 
SURFACE 

TYPE 

G ROUPS 

1910 


COST BY 




Koid 
Mi Id 


Fcil 


10-Fi. 
and I.CU 


OTcrlO.Ft i 
Lni than 100 


ICn-Fr. 
Of Moff 


MiKcl- 


COUNTIES 




I'edcril 


Sine 


Kowint 


P«f iodic 


)940 




5ttt\ Bridget,,- - 


1 

7 




■n 


Hl.li 
446. a£ 


1 


i 86.04 


* 


I 


J 


t 1 


f 


t 


$ 


f 


8 68.04 
























6.10 








6.10 






































.» 


751.10 


t 


8 86.04 


1 - 


t 


1 


( 


t 


S 6.10 


i 


$ 


8 


S 94. M 
















Ontai ConcfjEt. 




1 
6 


U.Jl 

Id. 47 
l.M 




t ttt.II 

I.tJi.ta 
180. » 


t t.ta 


«.-.. 


1 744.14 
?,lfi4.11 
1.118 41 


I 110.11 

3,499.79 
.4) 


» 


» 


C,. 


f. 


( 

60,891,19 


8 id. 49 

1,111.71 

14,97 


8 1,118,71 
75,131.43 

1,714.11 




SUWANNEE 




ii.m 




S- B R, M- 




































CoiuLrfK Biidftei. 




161.10 


































































M.a> 


m.10 


$ !,«)>. M 


« 381.97 


( 


111,447,03 


8 1,710.SS 


t 


J- -. 


1 11.00 


t 


160,891.19 


8 1,110.11 


$78,166.59 


















COUNTY 
TOTALS 






IDd.JJI 


914. ao 


I 1,496.14 


t 474.01 


1.... ... 


fl 1,447.01 


J l,7W.ll 


i 


8- 


S 11.50 


( 


160,691.19 


8 1,110.11 


! 


876,160.9) 
















Miuellinmui. ., 


I 
1 
6 




.M 




i 179,08 


( )S0.4I 


% 


f 3,]KI.7CI 


i 160.09 


J.. ... .. 


i 17.14 


». 


« 


» 


8 107,61 


8 4, MS. 11 
















IKl.OO 














1.00 










1.00 








































11. m 


161.00 


1 17(1 .08 


( )10.4I 


t 


I 3,11(1 70 


; 110.09 


» 


1 19.14 


t 


i 


I 


i 107. (.1 


i 4,817.13 
















furficc Trtitcd 




1 

4 

a 


40.lt 
IJ.W 




1 l.01).« 
)«7.06 
16.8) 


1 i,m.)) 

161.10 


t- 


t 3. 116 .16 
1.06) .41 


t I, 147.49 
40.13 


f 17.60 


f 99,91 

4.W 

111. 11 


t- 


1 


f 1.169.40 


$ 191.84 
91.11 

7.01 


810,810.31 

1,117.91 

141.06 

$14,308.19 
















TimhEf Rrii|«». . 




1,111. SO 










































«).1] 


1,113.80 


I 1.419.41 


J 1,901.4) 


! 


i 1.649.71 


1 1,167.74 


( 17.60 


1 416.86 


t 


|.- 


8 1,169.40 


t 191,14 
















COUNTY 
TOTALS.... 






H.V 


1,791.80 


1 1. one. 49 


S l,li1.S4 


1 


i 9.170.4I 


J 1,M7.1) 


i 17.60 


f 4)6.10 


J 


1 


1 1,169.40 


t 399.71 


( 


$19,161,41 




Surfjice Trcircd. . 


1 
3 




.01 
).l! 


1)7.50 


J -.. . 

)1.51 
1-18 


J 


* 


t 

119. 50 


8 

4,70 


f -.- 


J.. 


t 


t 


8 


»..- 

11,41 


$. - 

167.16 
1.11 




















































Sufa-Tf-raJi ... 






J. 11 


117.50 


1 )1.«9 


»-..- 


f 


t 119.30 


1 4.70 


t 


* 


I... 


1 


( 


{ 11.41 


8 169,34 






Surface Trcjrti]. . 




1 

B 


44,76 
i.»7 




1 146.91 
40.11 


I 1,119,74 
19,01 


f 


1 1,191,04 
187. 30 


$ liB.ea 

34.49 


f 638,16 




t 9.16 


1 


8 976.67 


8 114.01 
11.19 


8 6,997.19 
419,44 


















Concede tiriifci. 




777.0(1 
1 ,0)4 .90 




















111.17 












166.99 


1,0)4.99 






11.50 


1.176.05 






























SuhTolilj,... 






10.61 


l,gil,9(I 


J 705.70 


i 1,116,79 


S 


t 1,480.14 


J 111.17 


f 638.96 


1 IM.99 


( 1,044.11 


I 


S 976.67 


J 111.71 


8 8,791.68 






cnUNTY 
TOTALS .,. 






!1.7I 


1,069.40 


i 74). )9 


S 1,668.79 


* 


( 1,599.64 


S 116.07 


1 618.96 


i ]»-99 


8 1,044.11 


1 


1 976.67 


8 345.16 


i 


8 8,961.01 


Dr VISION TOTA 
DIVISION TOT A 


LS-PRDEHAL. 

-S-STATR 






161.62 

I, lea. 19 


14, 1)). 1) 
)4,1M.1[1 


111,911.66 
11,109.17 


Jll>,756.11 
11,»6.97 


ill, 77). 91 
M. 714. 15 


S4I. 619.41 
91,511.04 


117,111,17 
1), 7)3. 34 


S 4,119.11 1 99.19 
1,940.)5 4.6^1,64 


i 1,11)1.14 
10,1)1.79 


! 1,019 11 

911.07 


811.506.16 S 1,715.61 
174.811.10 14,491.17 


8116,681.61 
654.171,11 




DIVISION G&ATsT 


TOTALS 






1,11). 91 


■ia,916.1l [ 141,411.1) 


$46,111.11 


Sf6,160.11 


1117,117.49 


$40,91).61 


$10,119.71 t 4,744.9) 


$11,194.61 


$ 1.1111.19 


$!87,)90.18 1 818,117,01 


« 


8771,051.84 



STATK ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMENT OF MAINTENANCE COOT BY COUNTIES AND HIGHWAY SURFACE TYPE OROl'ra FOR YEAH 1940 

THUtD DIVISIOK 





TVPF OF 

CONSTRt.iCTJON 


T.jx Ci.oiip Nu. 


LG NC; T H 




SURFACE BASE AND ' 
SUB-CRADfc 1 


ROADSIDE 


RICHT-OF- 
WAV 


STIUCTURES— LENGTH 


FILEEZE 

AND 
STDKM 
DAMAGE 


SUHDIIES 


COST BIT 

SURFACE 

TYPE 

GXOLIFS 

1940 


COST BY 


tOL'NTY 


Roid 


Bndgr 
F,ri 


ani 




AND 
ORAIMAGE 


lO.Fi Ovcf20.Fc.ft 


lOO-Fl 
or Marc 


Miscil- 


COUNTIES 




FcJcril 


ECIEC 


ROHCint 


PKJodli: 


1940 




S. B Jl. M -.,-- 


1 
1 




.lA 
9.1S 




i 17.69 
11.61 
114.44 


$ 71.91 
*60 


» - 

l.m 


f -- 


i.. 


"iiiiif 


1 


$ 


1 


t 


17,10 

4».n 


f , 


1 


11, » 

14.00 
121.11 


t 140)1 

601.14 

1,501,10 














l,4in,#II 






i.ui.ia 







































9.61 


1.401,40 


t 111.11 


I 73.55 ' ( l.ia 




$ 


113.67 


( 


t— -. 


S 1,101.11 


1 


476.19 


t ,-- 


1 


149,56 


i 1.150,16 




















CeJnEir Caacrcte. 




1 

2 
1 

4 
A 
7 
t 

ID 


11. W 
«1.IJ 

4i.7« 




$ 49.67 

).7»!.1» 

400. U 


i 419.60 
). 197.70 
I.WO.U 




t ,60 
3.117.41 
1,291,01 


* 


20.66 

ait.l7 

111.11 












* 


15. 71 
910.£W 
IM.69 


1 576.24 
40,171.04 
4,750.75 










ni.oi 

' 101.11 


110.41 

to.n 




11.41 




ia,961.91 
1.91 














44.76 




















CdiKrcJc BfiJjet. 




i,ei).<o 
4,M>.ia 

7,719,44 


398.10 
911.11 
S17.12 

14.19 














i.in.ii 

a.191.47 
6,9)7.01 






14), 67 
611,41 
111 , 12 


1.719.91 
9.761,4} 
8,541 ,tl 

115.11 










































7)1.14 




14.00 






RduI> li Street! 
Sot StiteOif fled 












101,09 




































Stih-Tn»lt, , , . 






U4.ll 


1J,071,»4 


1 e.iia.94 


1 4,177.51 


f I,[IM,3> 


t 4,419.05 


t 


,161.47 


t 197.11 


t 7)1.14 


«7. 131.11 


44.76 


119,001.90 


(1 


.115.16 


466 ,6)9. 49 






COUNTY 
TOTALS.. . 






111,74 


17,476,14 


S 6.141.71 


t 4.111.07 


t 1.1197.5a 


1 4.419.05 


I 


,1«7.W 


« 197.11 


I 731.14 


111,5)1.30 


1 


510.95 


$19,001.90 


S 1 


.105,41 


t L. 


«61, 119.11 




SurfMc Trcmti. - 

S. B.ft. tii _ 

Concrete Bridieft. 
StrElBridgEi-^^. 


1 
J 
6 
7 




l.M 




t 79.06 
1.01 


t 657.10 


t -. 


5. 


* 


I 








t 711.67 


( 


«0.9I 


$ 1,549,94 
1,01 
1,00 
tl,00 


















a.o>l,«i 


















J. 00 
10,11 






































































»,»6 


6.611.10 


I SI. St 


1 657.10 


«.-._ 


$. - 


f 


( 


i 


t 


t 


f Tfit.aa 


f 


60,91 


( 1.171,91 
























CALROUN 


Sur^ice Treated.. 
Cn^ncrete briigtt. 




1 
t 
7 
> 


44,9A 




t 1.411.17 


( 4.4H.0* 




« ).«7,9J 


' 


,065.65 


t 31.00 


» 


*— 


1 


7.50 


f 1,114.06 


$ 


7)1.48 


811,465,99 




970,10 

191.90 

1,0)4.10 












4.91 
101.99 














110,01 
1,794.85 








114.94 
1,046.91 






Timhtr Rridjtei., 














79.46 






69. IB 






Sub^Totid..,, 






4A,9e 


l,410.ia 


$ 1.519.19 


( 4,414. 0< 


1 


i 1,517.95 


S 1.065.65 


t 11.00 


t 79.46 


t 1.904.96 


i 


l.K 


t i,ii4.na 


t 


10]. 16 


114,617.91 






COU>JTV 
TOTALS 






57.91 


9.nlB,bO 


( 1,611,05 


5 5. 091. IS 


s 


S 1,^17.95 


S 


,065.65 1 i 11.00 


J 7(1.46 


t 1.401.I6 


t 


7.50 


i 1.991.96 


i 


164.07 


J 


$16,199.86 




Cement Concrete. 
Surface Tr»ted.. 
^ B R. M._..., 
CarKfcic Bridge^. 

Si«l Brid«i 

Titnbtr bridfta.. 


I 
1 
1 
6 
7 
i 




)7,i1 

.M 

4, 7 J 




I 916.51 

iia,i> 

17 ,« 

141. ai 

7.47 


t 1,117.13 

11.45 

1,119,56 


1 1,196,06 


1 4.9SB.19 

75.41 

1,094,80 


s 


497. S» 

,60 

11.00 


t 


*.... 


t ia.47 


t. 


t 301. a4 


t 


1U2.1I5 


III. 370.1!) 
1 1 1 . Bl 

5,119.51 
670,73 

1,64) Jl 
119.19 
























14.14 
21,41 
JOI SI 






).4H.47 

«i.90 

1.071.M 






«9.]4 

l.)99.»l 
111,41 


















































































Stib-TDflli.,.. 






41,19 


7,119. n 


I l,iS9.41 


S >.<)6.14 


i 1.191.09 


1 7.116.61 


1 


510.46 


1 


». -.- 


* 1,149. Bl 


$ 


S 101.14 


t 


511.64 


117,756.11 






Cejnffit Caacreie, 
Suffice Treated.. 




1 
1 
] 
4 
5 
6 


45,74 

44.11 

l,Btl 

1,91 

1,1) 




i 096.51 
737.56 
lia.4U 
61.01 
B.Bl 
51.41 
10.57 


5 1,151-51 
159.14 
766,41 
601,10 
61,10 






t 


504.71 
499.57 


i 


1 .90 


I 


*.. 




* 

a. 00 


1 


147.94 
177.14 


% 1,79). 40 
6,471.19 
911.1} 
772.31 
93,51 
410.57 




ESCAMBIA 






4.490.6S 
fi6.40 






















r 1 A 


















10.09 














11.40 


















Tinbcr Hiiiljt.. . 




901.11 
976.10 








eo.io 

91.01 


361.0) 
11.00 








15.^1 
























6.07 1 145.19 


























SulKTorali.... 






97. 9i 


l.M7,71 


1 1,976.31 


S 1,411,70 


I 


( B,1M.1S 


t 


,004.11 


1- 


» ix.n 


t »1.6) 


t 


s a,oD 


I 


508.95 \ 117.711.41 






COUNTV 






140.14 










S15,415.«9 


t 


.5I4.7S 


; 


i IK. 11 


t 1,541.45 


( — - 


t 309,64 


i 


,030.59 


I -.. 


135,494.53 





































i 







Tjfpe Group No. 


LENGTH 


EaginnriDg 
^uficrnHQD 


SURFACE BASE AND 


ROADSIDE 

AND 
DRAINAGE 


RICHT.OF. 
WAV 


STIUCTURSS— LENGTH 


FREEZE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BT 
SURFACE 

TKPE 

GROUPS 

1940 


COST AT 




Milci 


Feci 








liKtl- 

Bcaui 


COUNTIES 




CONSTRUCTION 


Fricnl 


Sure 


R.>uijhc \ Periodic 


10-F[. 
■nd Leu 


Otct 20-F[. i 
Lni rban loo 


lOO-Fi 
t\t More 


N 
U 


1940 




iturriLc Trcii<d.L 
S_. H. *. M , 

Sr«l Bridget 


1 

1 

6 
7 




11.11 




( 

1,191.19 


» > ' 1 


1 


^ 


I .-.- 


% 


».. 




iiiiii^B) 


1 

616.36 


J -- 

lfi,054.» 






96.17 


^ 


501.11 


111.45 






640,94 




















17.ni.!l 
186,90 


88.1! 
1.94 














1,176.98 
M.H 






36.11 


1,179,41 
2I.M 


























































^uh-ToEdli 






14.89 


17,910.17 


1 1,180. 5ft 


t 96.17 


1. ., 


I 101.11 


t 11). 41 


%.-- 


»-- 


$ 1,111 .98 


t 


810.94 


(11,111.8) 


J 691.47 


126,411.7] 






















3 
) 

4 
6 
7 


41.11) 




1 1,119.87 
118.49 


1 1,181.119 
19.8] 




t 1,716. >9 


f 7(1.61 
14.00 


1 690.94 


t 1.11 


t J.69 


f 


97.91 


111,571.38 
49.00 


t 1,810.1) 


$41), 688 .08 
119.11 






S », K. M- 
























fi6.00 

lU.M 

l,i9«.Ii 
















67,14 

1,276,10 

)!1.98 








67.14 

1,386.11 

418.41 








61,14 
41.91 


















46,49 
)!.16 






Timber Biiililn.. 














































Sub'Tdllti 






3Q.dO 


1,785.4) 


» ),7)).01 


% 1,184.41 


I.. . S ). 716.89 


1 «oi.ai 


( 690 94 


6 1.11 


t 1.711.99 


t 


97.91 


611,611,36 


1 1,900.18 


141,609.40 






COUNTT 
TOTAU...- 






M.» 


19,701.71 


t J,ll).» 


S 1,1S1,09 


t . 


1 6,1)0,14 


1 9)9.17 


9 690 94 


S 5.11 


* ).!74.9) 


* 


*M.U 


141,1)4.11 


1 1.191.71 


1 


171,121.11 




7 7- 






19. >7 




t 4W.41 
17J.1) 


1 411.11 
1,191.87 




t 1,119,74 
600.78 


1 186.47 
111.69 


* - 


$ 


I 11,00 


t 


41.06 


i - 


t 171.11 
118.11 


( 4,112.07 

3,419.01 

9,41 

941.61 






S>iT(jicTrci((J. . I 
Coticrcrr Hrtil^c^ 6 
S(«i BthdjK*--.] 7 












I,1}1.11 
H.95 








9.41 
67). M 














1^.90 
















4.60 


18.77 




























SubTotiU 





U.Jl 


1,190.07 


S 841. U 


$ 1,801.70 


1 


* 1,660. U 


i 1,141.18 


I 


t 


1 699.80 


s 


42 .OA 


1 4.60 


I 417.44 


1 7,614.16 






Cr'Dcnr rancrtie. ^. 


1 

1 
i 


U.71 
34.11 
11.15 




1 111.71 
941 .A9 
U0.8A 


t 111.61 
971.71 
18.1(1 




t 1,617.19 

), 101.96 

167.91 


$ 1,010,16 
431.56 
JOl.U 


*— - 


*. 


(.. 


».. 


"4! 00 


1. -- 

90.12 


t 161.94 1 t 4,661.14 

14<:i.77 5,890.11 








1.40 




t^ADSOEN 


tirjdcd ....„_ 

Caocjrc[t EVtd^ei ' — - 

Sierl Bridj(ff» J. 

Jmbtt HrJdgtft.. ... 










14.11 


634,11 




5,Z07.70 
141.90 
lll.iO 




















n'M 












61.71 


t?"})' 


;;::::::.::': 














." r!::""'!""-;.;;"-- 




14 .n 


181.01 






Sub-TanJi....! 




7*.« 


4,081.10 1 t l.MJ.ll 


1 1,116.96 


i 1.40 1 S 8,DSB.M 


1 1.744.84 


s ...;... 


t 61.75 


% 87.11 


t 


4,00 


^ 90.21 


t 111 .90 


111,171.9) 






COUTNtV 1 

TllTALS... .. 




101.01 


1 
<H.11M7 I i 1,178 14 


$ 1,711.66 


% l.TO 1 I 8,949 71 


i 1.886,00 


s 


t 81.75 


S 967.1} 


% 


48.06 ! 1 94.81 


$ 949.14 


»..- 


119,186.09 




Ccrncm Cnncrftf.' ( 




.11 

Ml] 




i f.. ' 1 

.. 18.11 

411,40 1 101. M ' 


S . . .. J 14.00 
- - -j 161,1) 


S 


J 


* 


8 

'il4D4.ai 


I 


i i 

"^.^.^JJ.'S "79^6! 


$ 14.00 

111.48 

1,166.34 






Sut»TLHa[» ■ 




>.M 


411,40 1 i 101.84 


* 11.11 


» . 


t 197.11 


1 . 


»— - 


*...-. . 


i 1,404.6] 


* 


1 -. - 


t 79.81 


t 1,811.81 






f>tncnr Cuncrc^t. ,,,^,.-, 

;Sjri4Jte Trejte«i-.|---^ 

Tinbtr 6rid/(fii,..| -... 


i 

ft 
1 


.41 

M.T9 




J.. . 

1,111.10 

i»0^i4 


i,i».ia 


I-- - 

11,101.44 


1 


t -■ 




t .-- 

19.80 




( 




% 

I».1W).76 


$ 

1,015 ,9 J 


% 




C-ULF 


1)6.80 




9>.|1 


14,161,42 




IIS.W 

97[1.70 


,:::::::::"!::::::::::" 


1,107.59 


111.11 { 1,060.19 






SitK-Tnuli ! ..- 




till 


1,1V8.10 


S 1,101,14 


I 8,109.10 


»1 1,101 .44 


1 1,601,19 ^ I l,017,(e 


t 1)6,60 


S 880.94 


I ],lo;.» 


f 


t».ll 


116,110.78 1 1 1,117.25 


116,415.81 






TOTALS.. 







fi6.17 


1,847.80 


1 1,601,011 


« 8,717.41 


1 \ 
111,101.44 1 1 1,800.81 $ l,017.c» 


% ))8,80 


! 880.94 


* 1,111.44 


_*_ 


98.11 


1 
118,570.76 ! { 1,108.40 


% 


J5B. 117.6! 




Temenc Cnncrctc 
SxrUtcTrcilcH. 
'Ciil^Tclc Hridflcf 

iTinhcr Hrid^ti. 


] 
1 

7 




-If. 

*.hTJ 


"111.75 

l»,Ifl 

],41}l.90 


S 10.11 


( 87.11 j »._ ! 1.41 |$... 'l 


'::::.:.::!*-»:« 


1- 




I %-.- 

4)6.11 44,07 
I 


1 101.02 
1,071.61 

1)4.59 
7,961.04 






111.04 1 ,„ ™ ,„ .„ " ■ 1 - " 1 










ii.w 


'"iw.ij 

7,117.96 






;■:::::: 


..... 


7.61 
114,88 














19.91 


19.61 . 1 . . . ... 






106. )9 






1 <lnh-T!ir»P*...J 


.-.. 


9.61 


I,IM,lt 


t 187.67 


% 696.41 


% 411, M 


|S 561.11 
I % 1,101.71 


I U.95 1 t- 


1 11.10 


» 7,499.91 


» 


1 9)6.11 


» 1)0-46 


111,110.)! 




HOLMES 


f Surface Tmicd- 


1 " 


1 

4 
I 


":". 




f 71«.T1 
187.61 
181.011 


J 1, 11-8.71 
1.011.10 


I 171.14 


I 911.1) 


1 99.19 


1 


1 


t 


148.76 


I 462,51 


i 110.9) 

92.90 
171.71 


1 6,611.47 
1,119.16 
1.881,11 






. 11.11 ! 41.40 

; t tO,ll 








'Tiuhcr EWidxe<--;- 


1, HUT. 00 




1,4««.7» ; ),816.)i 


18.00 1 81.96 






SuVT^raN, -J 


1 n.n 


I.VMl.OO 


1 i,70H.14 


% 1,121.01 


t 111,14 i S 1,114.10 1 I 1,(101.94 1 1 99.19 


% 1,486.711 6 1,616,)) 


I 


166,76 


I 561,11 
J 1,101,76 


» 479.58 


114,614.94 






COUNTY 
TOTALS... - 






tl.H 


8,144.11 


I 1,796,01 


i 6,010.48 


% 610.81 


1 ■ ],oce.i't 


( l,iia7.8« 


) 99.19 


J 1,140.18 


1 % 9,116.11 


I 


166.76 


S 7)0.04 


» 


121,«1,27 



NOTE: Fij|iHc«in 



— '- — -'" — ^-»^ ^ 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMENT OF MAINTENANCE COST BV COUNTIES AND HIGHWAY SfRFACE TYPE GROITS FOR YEAR 1940 

■ THIRD DIVISION — Continued 







TThe Orojp No 


LENGTH 


Enitrnecting 
Super vi lion 


SUapACF. BASE ANB 

±iUll-CjRADlI 


ADAOSIDE 

AMD 
DRAINAGE 


RIGRT OF- 
H'AY 


ST«[JCT1I»ES — LENGTH 


FUEttE 

AND 
STORM 
OAMAGE 


SLINDKIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST BY 


COL'STlf 1 TVTt Of 






Brid,s 




lO.Fr. 
ind L,,. 


Over lO.Fl. fc 


100. Fr. 


Mi:,i:c|. 
iincuiK 




COMSTRUCTIllX 


Fcdiral 


^rAEi^ 


Xoad 


Raudnc 


Prri£«ltc 


1940 


CcKKnr CcHKiere . 


1 
1 
6 

7 




«.I4 




» 141.91 
W.18 

,S7 
11.6) 


t l».l) 

97.61 


t ..-„ 


( ai7.M 


« 112.14 
>].0J 




f 


f 


1 




1 19,91 


» 1,167,7) 
1(1 .» 
10.98 
481.17 












ni.m 










14.91 


4.1) 
4M.M 


-•J 
























14.19 






























Sub-Totili. . 






14.74 


4,D74.AO 


$ 114.19 


1 1M.S6 




1 1)7.71 


* 197.19 




( 14-91 


1 419,10 


$ (1 


t lll.TO 


« D.ll 


$ 1,4)3.14 
























1 

4 
1 


1)1.1! 
11.0] 
1.41} 




i 1,071.49 
J. 01 


t 9,112.24 
11.40 


f 


1 7, 147. 17 


* 1,4(1.10 
,4) 


I n».i! 


t ..- 


t 


i 106-«) 


t 2,i;n.97 


t 911.11 


126,070.1) 
IB.t) 






r.jidrJ 

Miucllincoin... 
C43iKrc[c Bridj^i. 
SitpI Hridgti. . . . 






JACKSON 






















/. 


1,111. It 

311.00 

l.4H9.$tl 














4.00 


1.10 








1,10 




























Tjnib*r Tlrj[J|e».-i .... ■■ , . . . 


U.ll 












40£.« 


6>.ll 






41.46 


)64.)I 
























Suh-Torili I 




167.7) 


1,7S5.01 


i il,tl9.«l 


$ 9,117.64 


(-......... 


1 7,107.17 


1 l,4M.ll 


t 7».ll 


s 4io.m 


1 64.31 


» 106.91 


t 1,270.97 


I 96]. 69 


fu.tn.n 






COl'NTIf 

TOTALS. .' ... 




ig7.44 


fi.SM.f^? 


( 1, 141.91 


t 9,6ai.!0 


J 


1 9,014.90 


$ l,ft85.9Z 


f 719.1! 


* 411.11 


5 491.8) 


) 107.79 


t 2,191.07 


) 916.89 


t 


il9,Hl.06 




SirdtcTrcitiJ. . i 




31.1^ 


m.ii 


S 639.47 


J 911. Sn 


J 


1 1,984.11 1 i 1,«11.04 ' i ^.11 


I 


i 6. IK] 


$ ..; 1 ft4).LM 


) 281. 7! 


J 6,441.41 








































Sut-Ttmli 








$ A79.47 


* 9J).JU 


( 


t 1,9G4.IZ 


$ 1,S1J.04 


% W.Sl 




t e.Do 


J - — 


t Ml. 04 


I 281.71 


S 6,441.41 


























1 
I 
4 
6 
T 


«.0V 

27.60 
1).H 




t ».<H 
171.H 
1M.16 


t 119.99 

911.19 

),10J.+4 


1 .- 


f 114.97 

1,667.91 

6)1.11 


» 147.90 
941-77 
»4.49 


( 

19.10 


I 


1 


*. 


1 

loe.ii 


$ 17 . 17 
161.19 
1)1 .44 


) 709.96 
4,111.90 
4,941,31 




J^ur^ii:t Trcdccd . 






f.uJi.i 










19. M 




JEFFERSON lOjncrtrc Bridies, 


1,114,10 

40.4 S 

l,7M.l(l 














Stnl Brrd^ck.. . 
































TiinK«f RrhLlg^i . 




11.41 












4,90 


)14.4II 






11,04 


))J.71 


























Suh-Touli. . 






«.7« 


2,941.71 


t S<4.0} 


$ 4,116.70 


t 


i l,41i.9« 


; t.>84.06 


1 19. W 


S 4. to 


t 114.4U 


J S9 16 


S 106.11 


* 1)6.8) 


)1D,419.90 














COUNTV 
TOTALS . 






51.17 


1,091.00 


i i.iii.w 


$ 1,111.10 


$ 


t 4,400.01 


$ 1,117.10 


» Sl.fll 


s 4. go 


$ 120.40 


I 19.1(1 


I 9)1.1) 


1 610.17 




f\t,i6^,n 












Tfrncnr C.jTiLreif ] 





11. 7D 


197. 1» 
IIQ.IO 


I su.s; 

101. 12 

i.a 


J 144.19 
B9.11 


S . 


I l,44i.)7 

+0.74 


i 2,741.11 
190.94 
14.K) 


1 111, JO 


t 10.91 


1 


S 677. JS 
10.00 


t l.«l 

419.57 


) 119.09 
17.61 


$ 7,717.91 

l,ll).)l 

16.79 






(irjded. ... 4 . 1.17 
CjiEirrre BridKcT i ft 






























Tittihcf BrjjRet.. 


B ... . 




U.« 










1.00 








13.)) 
































Sub-TflHl..... 






18. H 


W7,lll 


( 917.41 


1 644. M 


t— 


1 1,499.11 


J 1,1)9.67 


I 111.10 


1 lo.n 


f 1-00 


I 697. M 


» 4)1.17 


( 196.71 


S 9,960.16 














Ctncnr Concreie. 






«.4S 

17*64 
».37 




1 i.iee.ii 

l,17>.lt 

Jil.lH 


f 4)4. Ml 

I,Mt.l« 

4.00 


1 


f 1,198.11 

1,141. 11 

919.10 




* 




t 4)7.49 
J11.7) 
11.15 




$ 421.)) 
394.60 
171.44 


111,094.99 

7,99), 20 

2,(69.19 

16.00 




LEON 






1,009.99 
1,179.10 


71.00 




1.906.92 
8.07 






Gniei. 

Stct) Bfid^t. ... 
Tinhcr Bnd|ei.. 






- 










Ml. 70 

131.10 

1,144.70 






16.00 




































Sl.»9 












62. M 


401.69 






)).0) 1 )6i.69 


























Sub-Touli 






91.4lt 


l,Q7tl.AU 


» 3,iei.H 


1 1,177.16 


t 


» 7,170.14 


t 1,991.11 


1 411.11 


f 9I.0> 


$ m.n 


t 871,77 


f 1,916.99 


{ 911.66 I tl). 116.16 
















COUNTV 
TOTALS. .. 






UZ.U 


l,i77.SO 


i 4,091.99 


I 1,011.10 


S 


i 9.719.H 


i 9,111.(9 


S MS. 11 










t 1,299-17 








1 































1 




LE .M 


J J II 




.-1 Kt-.\rr 
.^llO-li 


RADb 


ROAEISIEIF 

AND 
DRACN.^GE 


8;iCHT-OF- 
WAV 


axdUCTURES — LENGTH 


AND 

STORM 
DAMAGE 


\ 


^Rl-'ACE 


COST BY 


TTPF. OF 


KniJ 
1.11 lc< 






lO.Fl. 

■111! Im 


1 1 


SUNDRIES 


TYPE 

GROUPS 

1940 


COUNTIES 


CONSTRUCTION 


Fcdcril 


Sl>r< 


Knunnc 


P[fi,idi[ 


(Ovct20.F[,* 
Un thin 130 


loo.pr 
or Murt 


Idiuc!. 


1940 


^urfKcTrciEcel.. 

S, B, R. W 

GrwJeil 

Cnncffrc biiifxt. 
^tee\ tindfin....- 
Timher Hrid(i5... 


1 

4 
t 

7 

a 




.41 
6.9S 
4.71 




( 10.71 
1.04 


1 10, l» 

M.ao 


1 


f M,09 


t 4.00 


$ 


1 -- 


t 


9 


1 


(. 


f 92. ao 

91.04 






































1.011. TO 
JH.W 
101.80 






















































































































Sub-Tuiali. ... 


.. „ 




11. H 


i.a^i.w 


J 12.71 


f 40.00 


i 


9 69.09 


9 4.00 


t.-.- 


* 


9 


1 


9 


9 


9 124.94 








1 

4 
« 
7 

a 


J9.7IJ 
20. al 




i 1,604.72 
97, W 


f 672.17 
1,120.11 


» - 


9 9,017.18 
177,39 


I 620.09 




1 14.ai 

J3.M 




f 16.9$ 


9 4,»0).94 


9 940.44 
17.30 


917,701,70 
1,011.17 




(Vridctt ^ 






iia.oo 






t.lOd.DO 
71.10 
574,90 














































It, 71 










19.70 




IIB.IH 






5.41 


164.97 




























M.ii 


3. 111.10 


t l,7L0.a6 


S 1,192.41 


I 


1 9,194.86 


f 610.09 


9 l»,70 


1 7t,l» 


S }1B.04 


t 16.91 


9 4, SOI. 94 


9 1,007,19 


920,080.24 












CDUNTV 
Tt>TAl-S 






73. IS 


1.1L4.B0 


$ l,731.frl 


1 1,112.41 


i 


1 9,162.91 


J 614 09 


J 116-7Q 


9 77.19 


f 111.04 


! 16.91 


9 4.801.94 


9 1,007.19 


f 














20.61 
10.12 




$ 4II0.99 
446,11 
Il.U 
171.11 
17.47 


J 461. IkJ 
1,911.74 


I 


J 1,479.80 
1,011,94 


9 402,14 
94.3] 


9 - • 


9 


t 3.16 


9 


t 21.06 


9 99. 4t 
94.17 


9 4,911.26 

4,867.19 

110,61 

2,127,87 

1,476,38 






) 

6 

7 




1,196. » 








1.411.40 
L».^0 
176. m 






»*,J4 
2,011.01 
1, 191.11 




























112.61 
11.81 


















11.9) 






























ID. 9) 


1.S61.9CI 


S 1,111.69 


% 1,196.14 


1 1,296.19 


9 4,491.74 


I 496.47 


9 


9 11.81 


1 7,U1.16 


9 .. . . 


9 21.06 


9 119.02 


(17,7)4.71 




















2 

6 

7 

a 


72. aa 

29. 4> 


" i^aio.ao 

241.40 
10,160.80 

11.114 .ao 


« ],a26.09 

721. CH 

19.11 

29.19 

129.47 


S l.Us.ll 
1,117.67 


1 


f B.ew.ll 
1,111.31 


9 1,421.21 
111.70 


% 


S 


t. 


t 


* 11.71 


9 496.01 
149.87 
11.06 
11.45 
a6,84 


918,371,76 

8.1)63.19 

171.17 

136.16 

1,116.11 




S B H M... . 
Cttncrctc: nrnJRc^k. 
Seed »r«Li(lfl, ... 




l,al7.70 








117, 16 
194.14 

1,091.71 


































11.69 






21.76 


































101, » 


1 1,714.74 


t 6.61I.99 


t 1,817.70 


$11,011.11 


f 1.W4.91 


f 


I 11.76 


1 1,719.45 


9 


9 11.71 


9 772.11 


9ia,699.79 












COL! NT V 






IM.ll 


ti.CW.lO 


S 1,B]6.4] 


S 9,010.11 


9 !ill4.n9 


916, 111.91 


1 },41l,41 


9 


* 75.61 


1 »,141.71 


9 


9 31.81 


9 1,091.17 




946,434.11 












SlirfiLC Trc'Eci- ■ 
S.B.K.M .. 

!^t»l EtrijRCf ... 
TimhET l)ridl^p».. 


I 
1 

7 




5.19 

11.99 
4,M 




i 102.1! 
113.61 
181.4! 
27. fW 

2,07 
19 62 
716. 16 


* 1J4.24 

16.67 

419.04 

141.51 




$ 490,12 

2,1)11 18 

1,680.14 

61.09 


1 112,74 

tr,7,i8 

411,10 
46. W 


» 


9 


f 12.70 




9 12,00 

110.88 

4.60 


9 17,64 

90,11 
91,17 
9.60 


9 1.102.09 

1,1150.71 

6,171.18 

1U.46 

19.69 

706,17 

14,080.63 






1.119.70 


























J, 949. 14 

171.60 

4.927 50 








26,41 

639,71 

11,721.41 


11.11 




















10.04 
413, S3 














118. S4 






























&jh-TnTiJ^ 






49.11 


ll,!i«.14 


t 1,801.41 


f 941.46 


J I.IK.TO 


1 6, 162, 11 


t l,067.}4 


i, — 


f 


jn, 197.11 


1 11.21 


% 117,48 


* 671.19 


911,740.57 
















1 
1 

4 
] 

a 


H.17 
11. «l 
l.W 




1 l,]71.o2 
1,011,04 


i 1,799.12 
U2,4* 


1.... 


$ B,M9,« 

4,244.74 

69.10 


1 478. Jl 
191, )7 


» 


f... 


$ 9.71 


9.- 


9 1H.61 


9 119.71 
191.14 


$11,169.12 

11.984.99 

68.10 








1,942,21 






Contrric IVidjie^ 
Timhcr bndxe^.. 










































l.aio.M 

1,107.40 


6.24 
21 .« 














3«,<U 
1M.41 








171,16 
171.10 














71.47 






nil 




























101.14 


4,&ia.l4 


I 1,419.11 


I 1,111.60 


( 1.941.11 


$11,971.46 


t aii.M 




* 72.67 


t tK.U 


9. 


9 1 31 .61 


9 131.9> 


914, 961, •7 
















COUNTY 
TnT|\LS... 






111.01 


l6.llA.in 


1 4,26(k6<> 


J !,C19! IW 


J 7.101.91 


119,911.19 


9 1,74!.1« 


» 


I 72.67 


914,017.41 


9 11.21 


9 119.11 


S 1,101.16 


! 


150,706.44 


1 Suj Eict Titi red . . 

S.B R.M. 

Ciiitcrrrt Hridnci. 


1 
1 

A 




1.S7 
7.i7 




1 W.50 


S. J 


J 144.09 
Ml. 47 


»- 

il.44 


* - 


J .-.., 


9 


1 


9 ,-..-' 9 7.41 


1 4112,01 
492.86 
431 .M 






16.40 






11.69 
VS. 11 




2,910.00' SI.V 








J41.40 




































11. H 


2.910.00 ' $ 111.91 


S 16.40 


I ,. 


I «99.ie 


I 11,44 


1 


( 


1 S41.40 


9 


9 


I 59.2) 


9 1,121,96 












Surtlft Tj-Fiml.. 




1 

a 


37.97 
7.U 




I 1,904.62 


$ 140.11 


i . . .... 


1 },R9.I] 


S 771.78 


1 111.40 


t 


t 


$ 


111,913.76 


f 116.16 


121,611,76 

7,95 

1 .310,97 

81.91 

1,021,15 
















167.S9 


140 Hi 


u.w 


119.11 


191,31 












49.1a 




CnivcrcEC Bridi ;|. 




]a9.40 

i.gto.i) 






• 1.91 
716.91 










41.11 












344.46 






la.Bi 
































46.4) 


2,1M.61 


S 2,011.6^ 


S 480, i7 


S 21.00 1 1 1,668-46 


t 1,166.99 


9 121.40 


S 244, 4« 


1 798,79 


t 


911,911.76 


1 ia4.57 


924,046,98 














COUNTV 
TOTAli ... 






J7.57 


1,079.61 


I 2,179.62 


S 497,17 


9 11.00 


9 6.169,01 


* 1,118,4! 


9 111.10 


i 244.46 


I 1,142.1* 


1 


912,9!I,76 


9 641,80 


9 -.-. 


111,171.94 



^tammm 



mm 



mrm 



STATE BOAO DEPARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATtlMKNT OV MAINTEXANCl-J CXWT BV COINTIIOS AND 1! If; [[WAV WIRFACK TYPK OROl'l'S FOR V[:AR 194(1 

THIRD DIVISION — Continued 





Type Group rio- 


LENGTH 


unil 


EUHFACE lASK AND 
SUn.CltADE 


iiu.M:)smF. 

AS-n 

Dlt.MS.)Gt 


KlGHT.Op. 
WAV 


STUUCIUIES — tENOTH 


FKEEZE 

AND 
5TOEM 
DAMACE 


SUNDRIES 


COSTBT 
SURFACE CdST Blf 


COlS'T¥ TVMT OF 


Riia.1 

Mill! 


BriJgt 


J 


1 1 1 




jCONSThUCTlON 

1 


t-t^crJ 


Sr4i( 


5uj7trkiuan 


RautinE 


Perinlic 


lO-Fi 


Oyer 10- Ft. ftj lOO-Ft- 
Lcii ihao l[X]j dr More 


MiKtl- 
laneoui 


GROUPS 

1940 


1940 


iSurUce Tre^Kij.. 


1 


..,. 


34. IS 






$ 107 ,41 
B47.il 


J..,. 

741.1J 


1 ID. )3 
1.4BI-19 


$ 4)1.61 
a).)7 


i 




I i < 




1 s,» 


1 16.09 
40,28 


i 901.11 
),1?).09 






S.b H. M 




19B.)) 












Cc»EKr>ctc Bridro. 
Timber Brtiige!i.. 


lU.DO 
17). 70 
































«4.19 
BJ.I7 








64.29 
91.91 










1.74 














































Sub'TDEjh 






il.lt 


6,)[).70 


t IBl.U 


i 1,1)4.)) 


1 741.81 


( l,)ll.!l 


* ))).98 


t 






$ ID. 46 




( 5,10 


1 66.17 


1 4,4)1,44 




















Sb.Jl.M ., 





■ 

t 

7 
A 

rn 


H.97 
IT.ai 




( 2,414, U 
476.41 
)7J.ll 


i ), 0)0.60 
1.410.18 
),419.1D 


$ 1,414. [16 


ill, 0)7. )4 

1, 0(4. 91 

■9.10 


I 1,4}).(18 
]«0,41 


1 


1) 4) 


1 


$ 


» 


1 1,111.14 
39). » 


t !ll,7i 
9), 4) 
101,41 


11), 109.8) 
),010,8a 
),995,»e 

iiiii 

3,117.B4 
54.}) 










WAIhTON 


GriJcJ,., .„,„ 





















Cuncrctt ttridjtc*. 

bteel ^riifii 

Timhef Hr,dp«.. 

NoiSiarrOwntJ 




l,-l»).« 
444, m 

e, 111.90 




















1.91 














14,80 

1,944,1) 














119, ]9 






1.16 




11.91 


B49.)l 






117.17 




















































^ilb'TnlBU 




1)1. SI 


s.iso.on 


J ),447.1] [£4.9)4.19 $ 1.414.06 


1E14,116.6B 


S yaii.w 


» 


Z),40 


t B4S.)1 


( 1.9)9.0) 


1 - 


t 1,))0,64 


i U].19 


*)7,)1).)1 






coir NTT 

TOTALS.-.. .,.,.__].„._„ 


171. m 


15.40).7;» 


S ). 7)8. 417 1 SI], 106. 91 ' $ 3,1)1.97 


(1), 719. 19 


f ),)49.4« 


S 


21. ^o 


I S49.53 


1 1,112.51 


J 


f li))6.14 


1 9)1. )6 


I 


m ,776.99 




terufnc CrrnCrctc. 

Cuncrfrc BriJ,(P* 
S[»l Bn(]jtci.__ 
Timiber Ekid^fi.. 


* 




.11 






I )2S, IT 


$ 41.9) 
4>,90 


I 


41.9) 1 t 

1 


J 


> -. 


f 

524.94 


S Xt\ 
11.91 


$ 1 ,041,91 
771,09 








5)60 


10.60 


1)0,14 






DJ.iO 
1.117.20 




1 

























] ' -*.»"-. 




















101.94 










J 


1.171,70 






M.IO 


1,411.14 




























Siib-Ta«!(,„, 






1-17 


1.541.70 


1 141.14 


t «5.4l 


t 1)0,14 


I )U, )T 


( 88,7} 


i 


41.9) 




1 1,171.70 




f 514 .94 


1 111.61 


S 4.171,1! 




















Crnacnit Cancreif . 




1 

4 
6 

7 


.11 

66.01 
11.74 
14.16 




1 

I,9«fr.l6 
49.1) 


J 

3,174.13 
)6.I10 


$ 


t 

1),)1],06 
437.17 


t 

W7.9) 

as.oB 


f. 




' 


t -- 

11.0] 


* 

9«,99 


1 

116,99 


f 

610. 4« 
9.58 






WASHrNGTOhT 


744,1} 


IW.Il 


12.943. ti 
640.18 






S.B.Il.M 












Graded _., 

CdFKrf EC Brtdf n. 






















1,41).H 
JB7.«) 

Z.»I1.1C 














































10.44 
114.6) 








10.44 
199.40 












9.1) 










i.i) 


71 .77 


































SdIi-TduU. . . . 






90. J) 


t.«t0.74 


1 ),OI4.6« 


1 ). 9)0,11 


S 744,1} 


*1).T70.)) 


( i.oie.o] 


1 


141. oa 


$ 71.77 


t 14V 11 


t 96.«9 


$ 116.99 


1 610.04 


J1),797.M 






COlJNTY 
TOTALS.... 




---,-.-. 


91.70 


fl,156,44 


$ 1,16). 90 


S 4,4)J.M1 


I B74.3! 


S14,d98.7D 


I 1.104.76 


$ 


384.01 


S 71,77 


$ 1,411.81 


I 96, M 


1 (51.9) 


$ 741 . U 


* 


t2B,Oe9.4} 


DIVISION TOTALS— FEDERAL 






34D.SB 
M49.S6 


71,U0.M 
75. ail. S3 


t 9,947-)fc 
44,494,79 


ll),«4).9) 
72,102.)9 


i ),966.40 
2«.4I).B9 


S 10, 274.18 
1111,267.16 


S 9.216.87 
13.3)). J* 


t 


3)1.35 
).)96.00 


S lll.tl 
),0Si.)I 


3)9,)41.07 
W,711,M 


t 2,0)0.61 
1 ,930.16 


^,791-1) 

9a,e>a.69 


i 4,115.19 
l),Utl.)9 


f 143, 11). 48 
444,C1B.1> 




DIVISION TOTALS— STATE..,.* 








DIVISION GRAN 


D TOTALS 






l.:i«.34 


147.0) J. 93 


J54,443.)5 


W),94a.M 


i)l,)*].19 


(I4a.)4l.44 


J3s,9S!.i) 


s 


),837.3) 


S ),ia7,6) 


»7O,16).00 


1 ),98B.91 


)115i«ao,94 


119,116.98 


* 


DW, 151.86 



FOUKTH DIVISION 



i 


i 


Tjrpf Clroup Na. j 


LENGTH 


ind 


SURFACE RASE AND 
SUB.GRADE 


ROADSIDE 

AND 


i 
IIGHT.OF- 1 


STRUCTURES— LENGTH 


FREEZE 
AND 




COST BV 
SURFACE 

TVPE 

GROUPS 

1940 


COST BT 




Rflad 1 &rjdj;c 
JAiUf ' Feel 






Deer 10- Ft. ft 100.Fr. 
Uii Ehin lOD or Mure 


MiiEet- 
lincouf 


STORM 
DAMAGE 


SUN DUES 


COUNT! BS 




CONSTRUCTION 


FcdcrtI 


Sr>T« 1 


Rnuiine 


1 


DRA1N,1CE W.^V 1 10-Fi 
1 .»,iU.. 


1940 




;:cnient €at\ctttt. 
lUffjctTreiiH-- 


1 

- 1 

4 

7 






f 1,061, 14 

7J0.43 

106.47 

6.01 

6.M 


I 521.75 
1:1.46 


} 


1 ),+00. 37 


* 1,699.17 
>01,)7 


* 

),1».)4 


( 

.95 
U.4I1 


* 


% 816.41 


a ---- 


$ 111.81 
2».01 
61,7) 


I 1,717.66 

6.613.40 

963.11 

)O-02 

113,54 








11.77 
IB.W 




71.0} 
61,10 


1,141.12 
657.28 




















Steel fkiitfer,,,- 


92(1. in 
117.00 








24,00 

ai.u 
























21,50 












Sub-Toiili..-, 






■].» 


1.077.10 


1 1,917.17 


I 645.11 


f >52.)) 


t 1,199.47 


1 1,300,54 


« ),I35,14 


1 10^.65 


$ 109.11 


t 116.41 


t.,- 


f 121.56 


$16,495.00 




nkOWARD 






1 
1 

A 
7 


]4.ai 
6.26 




(13,512. 11 
120.91 
71 1 .15 
750.74 
11.44 


J ),5U,42 
739.10 


S4I, 020,47 


125,761.96 
58».51 


t 5,118,16 
44). It 


I 5,790.7) 


1 


t 


» 14.71 


t - 


a 5,794.10 
11.30 
701.07 
212-96 
31.02 


194, 61*. 84 
1,715.44 
5,405.53 
5.399.14 

7eB,ol 




MJBcelJiaKuJUS-,- 










574.90 
903.511 
44 .00 






2.541.11 
193.53 
154.21 


145.14 

4,161,97 

555, 54 








































































Sub-Ti>nl« 






Ml. IT 


1,512.30 


fii.wi.n 


I 4.211.71 


(41,010.43 


»16,111.47 


1 5,671.47 


1 5,390,38 


( 2.692,89 


1 4,96C.!! 


I 14.71 


I 


J 4,179.15 


tl05,9)5.01 






CDUMTV 
TOTAUS,-.. 






115. «p 


2. 399.40 


117,016.04 


S 4,891.93 


J41,15),00 1 ni,75U.94 


1 7,172.01 


$ 6,926,12 


f 2,195,14 


1 1,070.07 


( 8)1,11 I. 


1 4,108.11 


a 


1)12,411.111 




SutljtjeTrciicd.. 






11. a7 


661.00 


S 504.78 
635,09 


t 134.16 


i 1,685,32 ' t 27.79 


1 727,69 


(-- 


( 

1,111.95 


» 

5.79 


S 168.16 5 


1 1)9,28 


J 5.516.28 
1.769.81 






SBb-Tolali 






11,17 


Ml .00 


( 9».87 


I 3)4.16 I S 1,613,71 


f 17.39 


1 327-69 1 t. .--. 


f 1,128.9) 


1 5.79 


1 26a-t6 


a 


I 139,11 


a 5,156,09 










3 


54.97 




t 1,904,5} 
16.41 
534.59 
651.70 
672.10 
1,210,11 


S 4,961,97 

a, IB 

),270,3I 


i 14,»» 


1 1,077,74 


1 7,950.76 
97.12 


1 191.40 


1 


i 


a 


» 


a 1,019.41 
10.41 


$13,160.74 
151.21 












COIA-l li R 


rancrcn' firidrci. 




i 

e 

7 
t 




11T.» 

9,714.40 

16.10 

4,127.67 








1111.36 4.113.51 
119.50 11,197.60 






111.00 

119.40 

9,667.20 








)irj4 

3,119.41 
























724, W 
13,637.61 
























410.03 
















<. .. . 












1U,17 


9,t2>.6D 


f 4,863.02 


4 1,140.29 


1 54.89 


i 1.077.74 


I 8,018.51 


1 191*0 


114,816.07 


i 7.154.91 


a.-- 


1 


a 2,440.14 1 146,966.01 
















COUNTS 
TOTALS.,-- 






tlO.IM 


to,»9.e(i 


I l.SOl.N 


J »,4T4.45 


( 1,718.61 


1 1,105.5) 


1 •,116.11 


i m.4o 


111, 981. W 


a 7.160.34 


a lei.H 


a 


i 2.179.42 i 


$11,111.11 




CcMcnr C«iitrf[c.' 1 




10.9^ 




S 511.11 
281.»l 
15.62 


» 519.76 




S 1,926,11 
101,67 


1 1,113,76 
1,066.19 


$ 80.30 


1 


t - - 


t 


J. . -. - 


a 153.9) 1 a 1,194-79 

94.14 1 1,101.11 
' 116.06 






619.50 

57.00 








$ifcJ Bri(l|[««.,... 


6 
7 






58.64 


45.10 










L 


















: "" 1 




















».7> 


630.511 


( 101.61 J S 1,444.79 


1_... 


t 1,411.19 


i 1,900.1) 


1 BO.W 


i 58.64 


i 4). 80 


a 


a 


i 347,17 


a 8,112.06 


















Cement Concrete. 




1 
1 
* 
i 
6 
7 
« 


4.58 

IIH.M 

1.70 

1,3* 




% 1}).»S ' 1 97.02 


!i ......... 


$ 316.49 

4,415.71 

15,91 

l,*46.ta 




J 

4.71 


f 

34,04 


» 

109,19 

71. ii' 


», - .... 


J 71.17 
1,171.71 


t 1,011.11 

19,715.20 

61.41 

5.511.33 










6.5*1,19 


16.20 






Gr«Jc<) 






4.91 41.19 










MiiceiUneout 

Coneretc Drid|[ei- 






575 .04 
1^190.14 
l.IW.Ol 


•19.79 




W4.44 






10,412.01 
14,415.45 
1,465.22 




197.80 






4,g59.n) 

J79.60 
5.949.10 








BW.99 ; 11,493.11 
1^11.17 , 17,144.47 


















10,77 
1 , 159.99 



















IU.)7 


5,716.51 










""'1 -"" 
















Sub-Toidi ' 




117.45 


».1«7.7II 


110,111.58 [ % 9,139.% j $14,104.26 


1 6.594.10 


* 7,119.84 


t 44.87 


t 1.151.4! 


126,364.76 


1 110.71 


1 a i,2n.4i. 


a7i,6».6t 












110, 9411. 2U 510,634.29 








COUNTY 
T0TA15.... 






1(4.11 


11,944.20 


' 114,104.26 


1 8,112,49 $lr.l]9.99 , 1 115.17 


5 1,614.06 1 tl6,4al.l6 


1 110.31 


I.- , . t 1.MS..H t 


Mfe.T75.71 




Cffincnc Ctincreif, 1 




T.08 
.4) 
7. IS 




f 181.62 1 S 165.10 


1 $...-.,-- .1 i 21F1-64 £ 90(1-19 S 


f 


( 


1. 


a ,-, 


i 5U-99 1 1 J -111.64 








«1,S1 
4)3,12 


' 


1 


144.92 5-98 
J, ISO-MI 1 2.684.69 








142.71 
4,5*4.50 






Miiccllinioui... 
CulKrerc BrLdgn. 


t 


1 HA. 37 














109.72 






554.00 














































$i]b-Tor4]f 






15.16 


M4-00 


» 713.55 t 151.11 


> 


S 1,614.1* 


( ).)90,te 


I 


1 


(.,- 


1 


a. 


f 160.71 


a 6,530.15 






Ccn>cn{ r.(MErcte. 




1 
1 
) 
4 
6 
7 
S 


S.)4 
H.OI 
24.40 

7.10 








$ 118.19 

106.54 

1,106.64 

17.S0 


t I.OM.ll 
414.64 

604.01 


(. 


(. 


i 


1 ..... 


». 


t 7MI 

9^,44 
111.47 


1 4,635-20 

),12I,30 

1, 976.31 

90.14 

4.01 

14.6] 

14,161.14 








475.09 1,113,3* 
512.14 671-01 
11.51 14.22 


661,85 




INDIAN KIVFR 


& B K M 














126.10 

291.00 
11,001.90 
















Concreic Sridflci. 


























::::::■ ; :::"::-::i::::::;.:.:; 










34.62 

10,177.11 


















1,170,51 










I,941.H 






766.19 






























Sub.ToE«l< 






]1.M 


11,420-70 


f 3,53i.03 { i 4,402.90 | $ 661. ^3 


$ 2,250.77 1 ( 2,117.48 


t 


1 1,941.91 


110,100.14 


t 


a 


i i.oia.oi 


ai5,284,07 


















COtlNTK 






66.32 


11,974.70 


I 3,247.58 




1 




f 1.948.91 


IlO,)0O 14 


1 ! 1 


) 1,211.71 


$ 


















1 



STATE ROAD DEPAKTMXNT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATKMKNT OF MAINTENANCE COST BV C01NT1E8 AN'D HIGHWAY SURFACK TYPE GROl'PS FOR YK.^R 19*0 

FOURTH DIVISION — Continued 





Ttft OF 
CONST aifCTION 


Typt! Oruup Nw. 


LENGTH 


Entinctrjn* 


SWFACE BASF. AND 
.SLIB-ORADli 


ROADSIDE 




STRUtTUHES-). ENGTH 


FREF.^£ 

AND 
STORM 
OAMACE 




COST BY 
; F^IIBFAri:. 


COST BY 


COUNTr 


Ri'iil 




•nd 




AMD RIGHT-OF- 


, 


SUNDRIES TYPE 
GROUPS 
1910 


C0UNT1F.S 




Fiiltrtl 


Sure 


Br.Jjt 1 Siircr.i.ion 


ltllDli»[ 


Pttiujic 


DRAINAGE' WAV , ;ii-F[. OverK^.Ft- A lOO-Fi. 1 Miirtl' 
' jitd Lf ^k jLen llijici 100 nr Mort | JaBcnui 


1940 




LdiiciiE Concrttc. 
S B R M 


1 
2 
i 
1 

a 

7 




.54 

).»0 
1.74 




1 

icn.si 
«.» 

7'io" 

31 .(W 


f 

«.oo 
11.15 


J 


I J 19.77 

1,179.11 ' 150.16 


* 1 *- 


f 1 » 


1 


F 

51.1) 
16.05 


i 19,77 

1,691.68 

575.96 








1S«.78 
4.00 


109.01 


, 












" 1^14)^40 
110,70 




















43.61 
540.11 































1-.78 


)77.89 


































11.74 


I.W.IO 


t 5)1.07 


» 10.15 




f 1,4!B.M 


* 479.14 


1 -.. 


» 


; ]81.7) 


( 


1 


1 96,94 


t 1,719.01 


















Cfjnnir CdDcrfie. 




1 
1 
) 

4 

i 

G 
7 


8. OS 
17.70 
11.77 

Lit 
IBM 




I 1)9. W 

1,U7.M 

114.01 


I 60). 17 

3,62].S! 

173.06 


$ 


t 604,59 

1,644.98 

111.19 


f 559.04 

4,161.90 

116.27 


""•a'.hV 


«. 




t -. 


i- 


t 15.11 
385.71 
61.57 


t 1,950.91 
10,210.69 
4. 01 6. 10 














S.B.R.M 

titiW 






5,119.46 
































51). 06 

315.11 

in.Oi 

1. 111. 01 


76.4) 




1,1M.41 


1.319.5) 


947. » 


















Contitrt Brid(», 




1,474.75 
?46.i0 


1,491.6) 








54.16 1,771.30 
119.1) i, 509.03 
511-15 1 9,99c. 11 


















5,153.6) 
1.617.27 
























— . 


4, 678. 68 
























Sut-ToHli-... 







W.O 


5,1)0.05 i t j.Mt.ni 


1 5,671.16 


f V, 319. 48 


1 1,651.19 


f 6,3)5.54 


1 1,006.14 


f 6,170.19 


* 5,779.90 


* 


I .-.-. 


$ 1,303.76 


tM, 581.19 






COIINTY 






IIJ.S7 


6,^4.15 j J l,ff57-09 


















J 1.169-71 


I.-.. 


























i'-on^Ttit arii/i£s. 


6 






160.40 1 $ 


1 I 


S-. - ... J 


I 


( 


* I.BOJi 


J 


1 


t 4.80 






















&i}^Tw*h 








560.40 


t ■ . 


$ 


1 


« 


$ - 


8 .„.- 


f 


i 4.80 


J 


».... 


f 


1 1,W 
























SurdrcTrcieed.. 




2 
I 

6 
1 

ID 


W.4I 

ie.» 


, ' I l.B57.«i 


SIt.llS.OO 
319.61 


{ ],505.9« 


f 1,119.76 


S 5,871 .96 


S -..- 


1 

li'i) 


1.- 

161 .71 
20,519.90 

iJ7.9S 


». 




t 1,171.54 

675.15 

10.41 

l,0e6.84 


152,370.95 

110.49 

11,190.11 

«*l.t7 

35,019.1) 

1)7,9) 








10.67 












4.115.00 




MOKROF- 




lAl.OC 140.m 


















]1,«I9.1} 


7,e]>.!2 












771.57 










NolSmic Owned 


























































lOS.Sl 


JO.llJ.IJ 


S 7,aw.4} 


SIS, 544.61 


$ 1,505.» 


S 1,119,7* 


I5.871.M 


t 


i 785. 10 


»)0,)0).65 


»., 


». - 


I 5,151. 14 


$70,110.63 
















COIINTY 






lOJ.Sl 










S 1,119.76 




$ 


1 795.10 






J. . . . . ... 
































Sti.R.M 

CoiKretf Rridftn. 
Timbrr Rrtdv*-. 


1 




J. 4? 




S Ul .lit 


I IM.ID 




5 1,076. SI 


S 51,94 


» 


S 


S ... 


S 


5 








ISO.M 
531.70 
































...... ...... 










































5.47 


g7I.M 


f lei. 06 


i 106,10 




f 1,076, SI 


( 51.84 


* 


1 


I 


« 


1 


i 16-61 


$ 1,4)4,18 


















iiiwt%T.t Trcjrcd 




2 

4 

fi 
7 
■ 


«7.41 
7.H 




f 1,3(7.46 

635.81 

19.11 

4.70 

1.116.46 


t 7,1)0.36 
4)5.30 
115.00 


1 1,159.5) 
491.07 
1>,U 


i 7,160.56 
1,599.54 


t 5,5111.114 
31.70 


i 1S2.13 


> 


t t 


f. 


1 


$ 681.79 

1)0. 7ri 
11.06 

9(1) 

557.41 


111,689.75 

S. 091. 69 

160,59 

11. OS 

IM.I19 

10,711.)) 






S.B.R.M... , 


































' M.M 

Ul.M 

J.OM.rn 










6.]5 

111.14 

2,9)1.01 


'.."'."S.\ 




















14.95 
6,1)6.11 
















:* 
































£Ht}-TDnli 






74.6s 


5,594.10 


( 1,075-40 


S 1,190.46 


S I, 66). 95 


110,649-90 1 f 1.111.74 


1 151.13 


s 6,ni.)i 


i ), 019.67 


». 


i 


1 1,599.01 


$19,065.49 
















COUNTY 

TOTALS.... 






SD.U 


fl,05fi.74 


t 4,1)6.4* 


S 9,466.^6 


9 1.661.6) 


$11,716.41 


1 5,577.59 


* 151.1! 


S 6,17l-)l 


S 1.049 67 


!.. 


( 


t 1.615.69 


S 


$40,199.67 





TTPE OF 
CONSTRUCTION 


Hi^fafTif Surface 


LGNGTK 


EflfiDKrinx 

SuperviiiciEi 


SUKFACE BAJE AND 
SUB-GRADE 


1 
nOAPSIDE 

Ana 

DRAfMAGE 


RICHT-OF- 
WAlf 


STRUCTURES~i,BNOTH 


FREEZE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BY 
51-1 R FACE 

TVPE 

CROUPS 

1940 


COST BY 


COir'NJTY 




Fttr 




10. Ft. 
4ml l,crt 


Over lO-Fc. fi 
Lc»thin loo 


lOO-Fl 
rir Morr 


lincnut 


COUNTlEl 




Ftdcril 


St^re 


Reiurni! 


Pcrindic 


1940 




SurM^C TrcaieJ.. 






35, SO 
,1! 




% 441.51! 

114.61 

96.]! 

4.74 


1 690,04 
112,16 


f. 


S J,W;,13 
101.76 
»6.3« 


( 960.48 
707.18 


( 


»... 


1 


I 


1 


1 118.10 
2!, 81 
55-11 


f 4,019.64 

1,081.77 

548,07 

Mil 

8.10 






























MiKcrkitEuat... 
Cnnfrctc ^ridjtei. 
Sl«l BfiJuc* 




11.91 




















a. 30 

1,668.51 




































































41. » 


3,I«.0J 


1 816.64 


1 816.11 


1-- 


$ 3,107.66 


S 1,667.66 


I 


1.-. 


5 1,676 71 


I 


1 


1 331-79 


J 7.160.71 

I 1.317.15 
119,718.8* 
3,494.'^! 
2,127.71 
1,476.13 
13,175.59 
8,418.81 
30.444.08 

4,718.09 
















Cpjfiertt CnpfKrETe. 




1 

1 
i 
■1 
5 
(i 
7 

a 

10 


9.71 
38.70 
14. 5i 




1 119, M 

10,177.% 

118.79 

174 91 

4»,81 

1,951.89 

767.66 

l,llt,0( 

184.48 


46.95 
46,111.87 

10,00 
1,915.17 
1,319.20 




1 610.41 

14,930.91 

1,757-15 

512.48 

383.71 


1 164.66 1 1 


t 

114.18 


t— - 


f - ■- 


1 


$ 36.11 
2,610.11 

ID. 01 
811.09 
101.39 
561.69 
407.17 
1,033,61 

«.11 








11,897.21 
13.18 




PALM BRACH 


S.H.R.r^ 






411,87 

11,08 

1,111.11 






































Oincrrr? Prid^n. 




1.0I>.«4 

1,169.00 
J.MC.Ji 






9,024,51 
1,712-18 
8,876.67 


452.50 
5,510.91 
8,513.19 

















,41 


















9,36 
181.71 




13.16 










Raidi ft Srncrt 
NcirStAiTOwn^ 






3,898.94 


5*7,41 
















115,596.88 




$10,367.14 


















1W.85 


7,03i.l7 


$16, 111. 86 


111,716.7) 


114,417.01 


138.935.14 


r 15.26 


114,106.64 


J- - - 


«. 


1 4,941-55 


1117.601.61 




















COUNTY 






34^.16 


fl. 110,10 


in. 17!. 10 


115,181 94 


114,417.01 


511. 357. Wl 


115,064.54 


1 15.26 


$!(i.J»7.54 


111,981.19 


» 


1 


1 1.1110-14 


I 




















I 
6 




,1) 


46.00 


( 


4 


1 


s 


f 17, to 


1 


I 


1 


1 


t 


1 


1 17.80 




















































.11 


4*.l» 


f 


( 


1— - 


1 . - 


1 17.80 


1 


» 


f 


I_. .-- 


t 


t - - 


S 17.80 
















Crinerii Cnpcrttc 




L 

1 
\ 

4 
6 
7 

a 


30 .« 

.41 
11,41 




t lie. 10 

1,131.76 
11.01 

2^1.17 
1,141-94 

111,98 
1,178.61 


$ S81,67 

4,118.61 

.45 

1,017.01 


t 

2,185,54 


J 4,116,17 

1.149.58 

1D4.» 


t 1,121.71 
2,571-55 


1 21.18 
701.51 


1 

15.11 


1 - 


* 


t 


f 133. 16 
381.16 


$ 7,666.05 
11,375.31 
119.81 
1,449.71 
7.417.15 
5. 181.97 
8,919.91 






S,H,RM ...... - 












ST. LLICIE 


" l.»14.7C 

HT.OO 

1,J4J.40 
















131-46 
191-89 
388,16 
594.40 




Tuncrcrf brLdjtci. 












i,in,sa 


449.94 
4,169.73 
1.167-18 
















ll.OJ 




























5,879.53 


































iSub-Toiili,,,, 






»J.4T 


4,H4.I0 


* 5,430.11 


I B,UI,82 


1 1,115.14 


1 8,112.51 


1 1.894.18 


1 -'26.09 


$11,487.21 


1 1,987,04 1 1 


I-..-.,. . 


I 1,911.77 1 1*1,171.11 






COUNTY 






IT.td 


4,lS-l.iO 


* 1,410.81 


S 1,128.82 


( 2,181,14 


1 8,122.51 


5 1,912.118 


1 736.09 


111.487.21 


1 5,987,04 


1 


I 


S 1,911.T7 


1 
















t>tVISIO>: TOT ,^LS— FEDERAL, 






IW.41 
9M.I4 


7,6».77 
S*. 147-81 


1 1,690.68 
69,916.11! 


1 3,136.19 
116,619.10 


! 1,816.21 
100,832.10 


114,472.79 
90,861.87 


113,937,68 
11.949-61 


1 3,2tl,64 
1. 916.96 


1 1,190.21 
((.OtS.ni 


I 3. 121-11 
118,107,60 


I 1,081,27 
191.43 


1 


S 1,111. in 

15,»79.J9 


141,821.11 
646,464-05 














niVlitOM GRANP TOTALS.. .. 






1,136.29 


57,314.62 


171,615.04 1^120, IB1.&9 


1102,646.11 


1101,114,66 


166.887-14 


1 9,143.60 1 167,111.16 


1120,410.71 


1 1,110.69 


1,.,. . 


1 111,514.*! ' I 


1*94, 385. » 



FIFTH DIVISIOH 



TVPE OF 
CONSTRUCTION 



Htihwiiy Su/lace 
T^p? Group No. 



I FtJti-jl 



LENGTH 



Feci 



Fnni nccrinft 

inil 
SuE^rvL*irtn ! 



SURFACE BASE AND 
SUBJjRADE 



ROADSIDE 
ANQ 

IDRAINAGt 



RIGHT JIF- 
WAY 



STRUCTURES-LENGTH 



3ci-Fr. jnyfr?0-Fl. & 100-Fr- ( Mliccl- 
! Lfif iLe,r [han 100 or Morr L,iEiccfui 



FREEZE 

AND 
STORM 
QAMAOE 



COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 



COST BY 
COUNTIES 

1940 



Lcintrit Crjncrrff- 
Siirl4R Treated.. 

S.Btl.M- .. 

Concrfie Brrdgn- 



Si4^TrK4li. . 



Ccnrni Cbncretf, 
5 U R.M. 



Graded 

MiKcJUriEOU* 

Crtcrec? Bridal. 
SrecJ Brrdgei-.,. 
Timber Bfidpn. - 



Sub-Toiali. 



1.81 

15.51 

8.71 



1 111.91 

], 110,46 

198.68 



48.10 

1,111.16 

111.71 



J 113.43 

104,950.10 

196.91 



COUNTY 
TOTALS- 



10.01 



1 3,842.01 



1 1,181.07 



7.10 
18.26 
24.92 
20.13 

6.00 



940.00 

761,00 

30.7.40.90 



1 191. K 

6,269.69 

171.11 

112.01 

7.47 



1 739.54 

5,27-4,91 

711,61 

170.07 

158,01 



i 1,926.17 
61,126.14 

841.10 



192.81 
.101.0) 



I 111.77 

13,9)7.10 

612.48 



1 507.99 

1,198.61 

M8.67 



JU,690.)i 



5 1,111.11 



1 77.81 

2, lift. 17 

2,346.68 

167.16 



1 119.20 

2,199.91 

196-40 

176.00 

75. « 



13.06 
.20 



l.ria 
1.519.07 



1,990.19 
7,571.48 



I 1,108.14 



1 121.48 I 1 1.605.51 



1,1»,W 
l»,77 



t 45.11 

l.IIU.U 
76.71 



i ),)18.74 

117,491.69 

2,115.49 



17,51 
17,661.66 



74,68 

1,096.58 

110,01 

19.11 



4,187-01 
96,706.31 
4,111.38 
1,117.94 
341,11 



96.11 
617.*' 



1,181.70 
II, HOC, 77 



1110,884.73 



1 1151,811,61 



■i 






mmamatm^imm 



STATE ROAO DEFARTMXMT OF FLORIDA 
General Accountlnfl Division 

STATEMENT OF M.\IXTKN*.\\ni-: CO.ST BV CXM'NTIES AND HIGHW.4V SURFACE TVPE GROt'PS FOR YF.All IMO 

TUTS DIVISION — Continued 





TYPR OP 

CONiTRUCTtfIN 


Type Gr 
FtdfTi,! 


St J EC 


LG N G T K 


i SLIRFACF. BASE AMI 


STR UCTLllES — LENGTH 


FREEZE 

AND 
STOltM 
DAMAGE 


SUNDHies 


COST BY 

SURFACE 

TrPE 

a HOW PS 

1940 




COL'NTr 


nuirl 


PmJ,, 


•nJ AND 

Supervi.iiin 1 lORAlMAfiE 


llt-hHT-OF. 
WAV 


10.1-r Ovrtlo-Fi. &. )tU.Fl- 
4nil Ee»« l.fA^ iJijn 100. or Mnre 




COUNTIES 
1940 




CnDCrctc BridfCi- 


i 

a 




Lj.Qb 


I 4«.11S 

}Ji,»( 1.- 


J 112.75 i S 1.9«.19 


t 174.50 


i 67.15 


s 


J 


1 46.47 


) W.Ol 


S I10.lt 1 f 1,176,61 
















£uh-Tai4^A I 


n-oe 


)12.S} 1 ( 4«7.I» 


J 111,71 . f . . . I 1.9W.M 


( 174,10 1 t 67 .« 1 J 


1 --, 


I 46.47 


; 90.06 




















Sat face Trrircd.. 
tirjJtJ... 




1 

7 






I 5,740.71 
451.11 


S 1,«7.57 1 ' SU,47J.)2 

l,56tl.&l 1 656.11 




•- 




$ 196.25 


$ <,571.n 


f 711.11 
105.74 

ii'.ii' 


117,150.00 
5,559.51 

""iii46;ii" 

191.16 
11.51 








.60 










CITRUS 






MJ.io", i4!.54 

112.10 1 t.26 

154.ifl |.. . 






' , -. i 

-1 ll.m 1 1,011.65 

lU.KD 












1 f 7.01 1 5.» 












Snb-To4*ii^-.. 






70.71 


l,DM.» { I 4.144.U 


i 1,M4-IS 


;. 1 tl5. 109.10 


I 1,905-71 1 $ 16.94 1 S 18.04 { t ), 111-51 


I 196.11 


S 4,173.77 


f 661 .01 


111,140.91 






rOUNTV 
TOTALS..-, 






(19, 7" 


l,W7,« ] S i.flll.SJ 


J 4.106 91 


S . . ; S17,H*.og 


J 1.171. 11 S 111.79 t 18.04 1 J 1,241.11 


I 141-71 


i 4,461.85 


f 9)1 -•! 


S , 


Jr. 417. 55 




Surficc Trctttd . . 
iiuh.ToMli 


1 
1 

6 




30.02 




« 67.19 
1 til 0.94 




• in* 


f 11.11 
550.19 


1 365.98 
)0, 111.71 








46.45 1 S.li 1 5, KM. 15 1 1.170. Hi «l .61 


* 




50, 55 


411.50 






J12.7) 






-... 












«.»7 




1 
t 46.45 I t 1.15 






















912.73 1 I litTlt.U 


i 1.4«»,71 
t tS*,l3B 


(1,461.14 S 151.65 1 S ... -, 


*.. 


1 5n,15 


I 415.15 


i 561.51 


110.414.69 




n.AGLCR 






I 


Z3,W 


1 41i.94 

' H.H 

1«.(D 1 12.26 


S 267.10 


f 4.00 


1 709.50 1 1.59 ; l.I) 


1 .„,- 


1, - 


i 1,768.11 


( 167.45 


1 4,0)5,01 
14.1) 
141-19 
















; 


11. i> 101.91 


6.01 






6.71 
















Sub-Tortli 






14.10 

^".17 


161.00 1 s 4;o-ti 


1 267.20 


< 4.00 


f 614.M 
I 6.151,11 


1 709.50 


$ 11,67 1 $ 104,74 


S 6.02 


t - - 


t l,76I.lt 


i 194.17 


1 4,110.51 






TOTALS..-. 






1.1177.71 


S l,72fl-46 ^ 115.61' i 7.11 


$ 1,191.14 


S 571-10 


$ 104,74 


1 6.01 


« 50.55 


» 1,101.16 


1 561.61 


J 


114,695.05 




MiKrElincaiu . 

G«dtJ -, 

CoiKictK BriJgn. 
Slticl Brirljtec 


1 

A 

7 




14.90 

ll.l'i 




( 59.14 
4,507.28 


f 1)0.70 ! 1 

4.171.14 i 259. V» 


i W9.69 
1], 191, 17 


! 11.11 
.1.4:11.16 


» 


I-. 

1^40 


1 

' iiloi 


r.— 


t— 

13.1} 


f 26.19 
1,174.01 


i 610.67 
36,111.61 














t 4,969.14 








194.40 
«.00 


1.79 





















^ub^ToiiU 






»iS.40 ( 4.5*9.51 


I 159.50 


114,1911,1)6 


1 5.455.41 


S 


I 1.40 


t 17.01 


} 


* 23. 55 


1 1,101.21 


156,791.55 




UKE 


Se»r Bndaei ... 
Timbcf BfitJjtcH.. 




1 
i 
6 

7 

a 


IC».14 




t 4,1M 11 
459.09 


f 2,)42.:l 
491.64 


( 1,UI.60 


$11,046.47 
1,771.46 


9 4,971.37 
114.1) 


f 


»--- 


$ 40.37 


i 1.00 


(57,2!4.76 
111.01 


1 1,059,67 
115.15 


161,099.81 
3,574-84 






411.21 

in. 2) 

Ml 1.10 




















41.9» 
127. Bl 




::..:::::::: 




4.00 




11-70 
191.^7 


110.94 
1,111,47 






20.11 
151.61 


401.75 
1,761. U 


















Suh-Tnrali. 






!05.» 


10,489.51 


S 5,190,15 


J 5. 557 .SI 


1 1,111.60 


1)2,614.95 


t 5,111.71 




$ 220.67 


¥ 1,415.71 


1 5.00 


«7, 406.77 


» 1,M7.76 


1*9.165.11 












CO! 1 STV 
TOTALS.... 




)16.«1 


11.4«7.91 


S 9.919.44 


1 6,117.16 ' 1 1,511.10 


t17, 122.99 


I 1,947.) 5 


1 


S 129.07 


$ 1.510.S6 


) J.OO 


153,410.10 


f 2,599.96 


1 -- 


1106,657.61 




Conrrrrr Rridl^i 


1 

} 

fi 


12.74 
10- W 




1 249.75 
1^.07 


$ 46. 7S 


$ 


J 959-49 
2,011. 19 


1 561.10 
195.90 


f 


S 


J !l 


i 155.01 
1.10 


$ 100.04 
12.99 


$ 1,771.18 

4,050.15 

11,31 






JW.ll 




" 






11.51 








SutT(Milj 




)1.14 


5An.ll 


$ 641.72 


t 1,151.79 


% 


t 1,»70.» 


1 956.110 


,.._ 


» 


S Jl.ll 


$ 


1 m.H 


f 135.05 


1 6,654.54 






f.frrifrar ("4>ntrEtc. 







129.51 
.21 




f 

14,151.79 


(. 

9,516.41 


S - 

MT.tr 


• 

15,659.90 


(. 

11,964.06 


* ..- 

420.61 


f 

10.5) 


t-- -- 


* 

739.95 




f. 

3,017.7* 


1 

166,131.74 
15.51 
967.76 
112.70 






100 ,616, 14 
11.51 






Sicrl l}ridj(».... 




159.50 
146.40 


115.9S 
11.59 












.91 
56.12 


711.67 
14,54 


26.00 


61.16 
6.15 






Tinhrr Brid^.. 














i»,n> 














215.S1 


717.70 


I14,410.i4 


1 9.1*6.4] 


1 NT .IT 


121,619.90 


I1!,9«4.01 


1 449.61 


f 60.12 


1 SO7.01 


t 767.95 


J1 00,710. 15 


i 3,151.09 


(167,116.71 
















COUNTY 
TOTALS..-. 






2«5.1i 


1. 147.62 


Ill.]2iL-e6 


$10,041.11 


$ MT.IT 


$16,^10.18 






1 60.11 


* 819.11 


1 76 J. 95 


tm, 361,16 


$ 3,191.11 




tl74 ,091.0] 

























NOr£: l-iguffi kD 







SurfiicF 
oup »□, 


LENGTH 




SUHFACE BASE AND 
SUB-CRADE 


ROADSIDE 

AND 
DRAINAGE 


RICHT-OF- 
WAV 




STRUCTURES— tSNOTH 


FIEEZE 

STORM 
DAMAGE 


SLTNOIues 


COST BY 
sun FACE 

TYPE 

CROUPS 

1940 


COST BT 


COLPNTV 


TYPE OF 




Rgvl 
Miki 


Rridfc 
feci 


Superviuaa 


^ 




lOO.Fl. 
01 Mote 


Hitcel- 

UOTOUS 


COUNTIES 




CONSTRUCTiOM 


J-edcral 


iiw 


R 


OMtillC 


Period IL 


Iti-Fi- 
d Lcii 


OTtrlO.Ft. & 
L»i Ehin 100 


1940 






] 

t 
7 




16. JS 




* 141.81 

1.014.69 

1.6S 


S 


70. )5 
119.47 


1 


$ 1,1)6.49 
),J98.9) 


i )79.1li 
991.40 


J 


^i)i.i6 


y 


» 


J 11.99 
4,00 


$ 


$ 


76-77 
118,69 


% 1,140.14 

8,181.76 
10.04 






BO .70 


)-[H 








8,40 




































































».« 


409.80 


1 1,400.18 


1 


389.8} 


t ),00 


I 4,7M.44 


( 1,)71.)) 


i 1,111,16 


$ 8.40 


i... 


f 16,99 




s 


11] ,44 


flC,4)1,18 


















C^DH^jiE Connate. 




1 

2 

6 

7 


.IJ 

40.01 
57 .OC 


"'im'so' 
im.ixs 

l.ill.H) 


f 

l,»6.ia 
1. 007.71 


* 

1.171,1) 
1,0U.4) 




* 

701,87 
),00).ll 


1 

I,W3.49 
T,«14.)a 


t- 


144 !00 
41,11 


1 


1— 


» 

14.31 
17,00 




t-- 


119,03 
818,60 


* 

6,911,78 
)1 ,604,04 




OKAI^GE 


I4t,]) 
11,9U,M 


1,068.01 
197,41 








176.74 


IS.IO 






Concrete Qridjcf^ 
5rKl ^tign 
























_ . 






































, 








































Sub-TotiJi 






9T.n 


1, lit. 70 


( 4,>H.l) 


t 


,100.19 


111,118,19 


( 1, 700. 19 


t 8,747,79 


1 


116.11 


f 176,74 


1 11,10 


I M.11 


S l,fiS),64 


1 1 


,1187.41 


1)9,111.84 
















rOL'NTV 

TOTALS.... 






ilt.Ti 


J,ftl6.» 


S 1,714.11 


t 


,190.40 


tl),ljl.l9 


(Hl,4Jl.H 


$30,119.11 


S 1,1)6,77 


* -181.14 1 F 11, JO 


f 100.11 


$ 2, 68), 66 


$ 1 


,411-09 


I 


■49,991,01 




Ctmtnt Cn^pctcre- 
S.Bft W 


i 

3 
6 




9.87 
40.11 
1.61 




( ft49.3 4 
108.09 
199.11 


S 


176.17 $ 1,00), 91 


i i,4>i,ii 

1,114.91 
1,747,67 


f 1,497,06 
911,14 


1 


281.09 [ S 


J.... 


1 401.94 


f 


% 


146,91 

167,19 
191,87 


t ),969.29 
1,818,64 
1,)47,<J 














114,70 








19,10 




77,01 













1,006.17 






















































u.u 


IpOOA.ZT 


1 t, 416.88 


1 


■19,19 


( 1,141.19 


1 4,401,11 


1 1,410,10 


t 


159.11 


» 


» 


1 401,94 


I 114,70 


t 


818,11 


$11, 1)1, H 
















Ccitunc C^ncreie. 




1 

i 

■t 

7 


U.I4 
M.51 
l.U 
I.JO 




t 

347-16 
6)0.1) 
111.47 


1- 


,641-11 
,064,4<> 
1)1.8) 


% 


J 

M,01 

i,ooe,i& 

00,67 


I 

)01.I8 
1)1. )9 
110,07 


t. 




t. 


( 


1. - 


1 - 

B60,I4 

17^10 


J- 




S 






214.84 




191.70 
110,11 
41.10 


), 641,91 

4,191,11 

899,79 












■ 






11.41 












JM.ll 






Cancr^rc Drt^itcf. 




140.00 

76.50 

1.8)0.50 






















9.68 
218.94 








9.61 
817,41 






TimtKf bridftci 




71.96 














41«.91 






41,19 
































Svb-Ttntl* 




M.M 


1,167.00 


1 l,194.» I t l.SM.l] 


1 619,19 


t 1,113.01 


( M6.)4 


1- 




» 4H.91 


y 118 .« 


f II -M 


t U7,)4 


) 


119,41 


1 9.417,99 
















COUMTY 




119.77 


),I7J.17 


S 1,6^1.80 ' £ 


,6)6.14 














f iii.ti 


% 411,19 






,147.71 


1 
























1 

6 




H.SI 
ll-7> 


'"'iH.On' 


I i.ajl.iJ J 
lis. 11 1 


1)1.79 
I. W 1.80 






m.a> 






44. Jl 


J, 091 .f 8 

44,40 r 










187,17 


ll),ftl 








4), 49 


),729,)1 


























































45. » 


)fr4.00 


t 1,019.77 


1 1,rI).)9 




111,911,6) 


t 7,111,16 


S 


n.w 


1 


(.,..- 


» 44.11 


1 1,I18.M 


t 


371. 19 


ei.69),)4 




















I 

6 
7 

ID 


4t.e> 




* 1.1«).9S 
178. M 

811.10 
114. 19 

l.U 


t 


119.14 
M7,l> 


S14,M0,II 
190,69 


t 9.«!8.tO 
109.77 


t I,I31.W 
4ftl,ll 


s 


141.17 
7.00 


1 


$ 10.78 


$ 17.48 
104.18 


SI), 1)1,0) 
191,48 


t 


171,16 1 S114,M1.70 
-10,14 1 1,964,40 










I.BM.91 
671.90 
976.70 






CulifTcEc Hridjtci 






117,14 
6,864,11 
1,714,46 








400,91 
124.11 


8,096.16 
4.)JS.17 






Tinib«r Bridftct, . 
tloid« tt Srrctti 
NDiSlJteOwaeil 
















.21 


1,111.« 












71.10 






















T 














M.Jl 


4,146.)] 


> l,^^-!) 1 i 


847. M 


S14,lll,01 


f 9.1H,]7 


S 2,618,77 


148. « 


1 1,111.91 


i 9,816,49 


t ll)-44 


M), 114.11 


I 


,141.47 1 179,414,41 


















tOlfXTV 
TOTMi._.. 






101. 90 


4,910.11 


i 1,61)0,11 S 


.f7^.J? H4,111.01 ; $11,741.30 


i 4,9)1.9) f 


} 
Ui.62 1 $ 1,111.91 ' 1 9,876.49 


S :ftH.I« 117,487.19 


1 


,11s. 16 , t--.. 


I'l)it51,77 




Srccl BrddjEci 


6 
7 




l.U 


""" J9«i4« 
117. 4J 


1 94.81 [ f 
..... --^ — 


181-7) 


i 4U,0< 


J 117,49 


i 116,70 


1 




$ 


t 


% 


S 116. 74 


t 


11,8) 1 t l,)M,46 










' i,<i" 












),60 






































1.U 


11). Bl 


J 96. » 


I 


181,71 


S 416 ,D» 1 f 117,49 


S 216,70 


( 


1 


1 1.60 


I.-., . 


* 127 .7« 


f 


11-8) 1 I 1.141,06 




















Z 
i 
A 
7 
> 


J4.71 

u.<a 






( 


)ll,4) 
,011,11 


J 158,78 1 t 7«,8tl 
7^118.11 ; 694.11 


% 177.61 
1,0«4,41 


y 


;.":'» 


1... 


fc- — 

171.44 
111.47 


i 31,11 
70.14 


f ), 100,41 
1, '84,17 


1 111.19 1 1 4,914,61 
207. S7 ' 11,650,14 




SEMlNDLIi 


Sled HriJftti.., ^ 






811.« 
........ ^. 

14.16 






IM.OO 
1M.15 

1.017. 411 










11.61 207,16 
18,11 , )16.e0 










1 






11,11 































W.M 


1,679.71 


t 1,191. )» 


S 


,174,61 


f 7,4B7.09 S 778,11 j f 1^444,01 1 t 


119,44 1 f 


t 414.91 


« 101,49 i i 4,184.18 


1 


DI.OO 111,116,41 
















f01.'NTV 

Tt^TAl-'^ .. 




f*.5l 


l,l»l M 1 i l,V8».4l 


f 


,7ie.)6 h $ 7. 91), 17 


1 1,11), 61 1 $ l,67f^''l 1 


1 

89.44 1 1. ,, . . . ,- 


S 41H.11 


1 
$ Jn)-49 1 5 4.8ll.)4 


S 


)7i . s) ; J . . 


(19,671.88 



Tvpe indicicci cftJiE^. 



STATE BOAO DEPARTMXNT OF FLORIDA 
General Accounting Diylsioii 

STATEMENT OF MAIXTKNANCK COST BV aJCNTIES AND HKJUWAY Sl'RFACK TYPE GROUPS FOR YEAR 1940 

FIFIH OIVISIOH — Contlnaed 





TYPE OF 
CONSTRL'CTIOH 


Hjjihwa* Suflace 
Ttrir Gruun No. 


LENGTH 


E„,.W,„, 
Sit;^crVf»iiin 


SURFACE BASE AND 
SUB.GRAOE 


ROA05IDE 




STRUCTURES— LENGTH 


FREEZE 

AND 
STORM 
DAMAGE 


SUNDRIES 


COST BT 
SURFACE 

TYPE 

CROUPS 

1940 


COST or 


COUNTY 




It [.id 


Bridle 


.1NI> RIOHT-OF, 


1 r 1 


COUNTIES 




FidcMl 


Sfiie 


1 DJIAINAGR W.^V lo■F^ 


O^crlO.Ft.Al 100-Fe. I Miicrl- 

Lo ,hin 10(1' CI Mon ] Iincimi 


mo 




C^racnT CaptttJv.i 1 

Surface Trtdctd. .t Z 




IS. SI 
U.71 




* SJ0.67 
471. M 


( 810 ul 
4B.69 


I 1,766.53 
9.W3.55 


1 l,175.4j ' f 3,1)4.41 
64B.52 1 1 1,071.97 


I 591.06 
1 l(,11 


» 


J -. 


t 71.56 1 1 95.76 
1.80 1,472.14 


( 171.81 
175.91 


(10,802.11 
11,202.17 






4W.M 










































14.7> 


4BO.ao 


S l,4O2,0l 


! 868.70 


{13,060 .OS 


1 1 ,824.01 


» 4.118.19 


1 611,19 


* 


1- 


t 74,16 ) t 1,168.00 


( 447,71 


$14,084.69 
















S,IJ.R.M 

OfiatJ 




2 

i 

4 

5 

7 
1 

10 


70.1)1 
11. BA 
IS.iJ 
20.77 




i 1,779.10 
»J.17 
11.09 
446 .87 
11J.17 
113.01 
U2.4I 

4.24 


S 591.65 

4.00 

71.14 

2S9.79 


S 17.77 


t 2,9S6 2B 

2,099.17 

«.B7 

1.0S5.57 


S 1.287,11 
144.11 


t B3»,0l 


1 


1 1.30 


t 101.22 


(11,351.70 


( 607.47 
51.31 


S21.165.01 
2.603.97 
158.52 
9.026 67 
1,718.89 
4.WI.01 
12,117,10 








.90 
11.54 








It. 11 






ST. JOHNS 


MiiL<[Uncuui. ^, 




411. M> 
20.39».S1> 


■,•14 .14 


1.415.40 




1.72 
2.911.19 

4.96B.43 


1,1S0.7) 


260,19 
511.35 
198.41 






Coacreit Rridni. 
Slcil Briilfin 




















71,00 


1,799.6! 




6.47 






TintKEf UrjdRci.. 






J. 05 






Rtijili At Sirnn 

NoiSijitOwMd 






J9.i7 










































Sjtt-Tntili 






111.17 


21.401. tl 


I 4.aii.9a 


$ 997.15 


S 41.11 


t 6.2]«.09 


S 5.156.0B 


f 1,344,41 


1 1,799.6) 


1 2.881.31 


S 118.39 


(16,510.11 


t 1,159,79 


(44,864.16 
















COUNTY 
TOTALS ... 






166.11 


11.961.91 


J 6. in. 99 


J l,a«.85 


SI5.IC)1.19 


t 8,OftO.IO 


1 7,484.47 


1 1.956.00 


I 1,799.63 


t 1.888.11 


( 191.55 


(18.078.11 


( 2,103,i4 


[ 


f6a.943.J) 




Surface Trcitcd-- 


Z 




.ei 




i 100.15 


* - 


J 


1 


J.— 


t 


* 


I.- 


t 


( 1.409.11 


( 7.71 


( 1,117.09 


















.H 




S 100.11 


f 


( 


1 


1.. 






1 


1 


t 1,409,12 


( 7.72 


( 1,117.09 
























Z 
« 


94. U 
12.01 




t 2.117.14 


f 4,]4«.1S 


i 101.50 


* 7,6«.34 


t 1,555.31 


% 419,04 




f 19.11 


1 18.15 


( 1,191.79 


( 574.88 


(20,114 .67 






iitiAs4.... .. . 








SUMTER 






ajl.91 
111.20 




































1«.44 












41.41 


59.90 






10,10 


150.91 






























Syli.TDulf. 






lM.i7 


1,209.11 


I 1.21J.W 


t 4,146.25 


1 101.50 


t 7,6«B.14 


* 1.1J5.51 


I 459 ,04 


S 42.41 


$ 79.05 


% 18.1) 


( 1.191.79 


I 515.08 


(10.911.61 














COU NTY 
TOTALS.... 






107.21 


1,209.11 


* 1.311.71 


S 4,146.25 


S 102 . 50 


(7,66S.(4 11,155.31 


S 419,04 


* 42.41 


i 79.115 


( 18.25 


( 4,7ol.ol 


( 592.811 


S. . 


Sz;,;ci2.7l 




Surljct TkjcciI.. 
SifeJ Brid^n 


t 

a 

7 




17.61 




$ 1.102. IB 
4M.S6 


i 4 J .14 
1,151.79 


$ 1,110,11 .1 i 1.169. IB 


$ 476. 2t i 1.11 


t - — 


f 


( t lA 0* 


( 446.56 
114.00 


112,178.15 
5,506.09 










e«,9i 


1,1»1.«1 


1.61 










941.71 
117,41 














































































Sub-Toi^x 




14.69 


1.061.20 


S I,lia.l4 


S 1,199.01 


S 1,120.12 ' 1 1,776.16 


$ 1,668.88 


t 4.111 


S. 


t 


t 


( 16.06 


( 5*0.61 


(15,884.14 














Cejivrtit Concr«ie. 
Sur-(^eTTe*tcd._ 

S B.B.M 

GridcJ 




1 

2 
1 

i 
] 

« 

7 


10, SI 

109 .Jl 

10. 01 

1.97 




I iia.12 

7.716.57 

411. SI 

3«.M 


I J 


f 61.49 

16.466.97 

2,091.18 

64.61 

1,5)1.04 


J 148. 17 

11.714.87 

106.51 

4.00 

1,112. 11 


i 299.81 
1,467,04 




1 

«5.n 


(-,.- 

17.2) 


I. 

10,104.15 
19.48 


( 62,01 

2,289.16 

114.84 

19.20 

191.11 


( 1,101.11 

68,001.21 

1,791.24 

491 .78 

7,4)9.10 








1,997.01 


D.TI 
1.60 


0.15 




VOLUSIA 










161.09 














UiKclIiitcon... 




30.09 






109.11 


.11 




18 .DO 


066.10 






3SJ.11 

16B . 10 

4,519.10 






























4. 007. 14 
6.77T.07 






10(>,&4 
221-44 


4,711.81 
7,941,04 






TinKr BndfiEi.. 




491.28 
















41.04 




























Suli-Tolil. 






U6.OT l.WO.Ot 


tlO,lM.91 


I 1,B10.04 


i 1!,I1 153,271,29 


lll,T».75 


( l,BB9.18 ' > 400. »6 


(10,849.41 


( 41.21 


(11,145.43 


( 1,227.04 I (92.527.56 






COU MTV 
TOTALS... 






191.14 


6,561.21 


SJt,701.49 £ 7,i>lfl.07 


S 1,104.41 1 S19,047.ai 1 117,394.61 


S 1,195.19 1 I 400,86 


(10,849,48 


( 41.21 (11.161.49 


1 
( ),7f7.«l j J , ... 


i]QH.An.i(i 


DrVISIQN TOTAr.S-IEDrRAL. 
DIVISION TOTALS- STATE 






167. J7 S,!9i.l« 
1.116.16 n6»761.96 


ilS.atA7.A8 ' SI4.LT76.[>6 
60. 59V. 91 ' 44,185, SI 


!125,SH.16 
1I1.W5.12 


$79,443.41 1 121,642,41 $ 3,171.11 ' 1 58(1.42 
122,9911.21 1 59.969.55 5,999.21 | 10,451.81 


( 42.99 
59,414.57 


( l,4ln.49 ( 8.48B.11 
1.6«5.ll 1 ll«.41l.«2 


( 5,551.11 ](]79.)15.17 
16,418.11 699.560.38 




DIVISION OHANn TOTALS ., 






1,704.13 1 95.761.11 


579.40(1.19 ' (58,3ft[.99 


SJ17,J60.6ft ,5103.442.6) , S«l ,611 .97 | (9.570.51 111,011,11 1 tl9,469,16 


( 1,071.60 :t214,S00.14 


(11,012.11 1 ( 


5979, P9^, 65 



NOTE: B«ldfuB lyp^ iJidicAiCh crciIkE^- 




DEvlded Ltne, Hock Bate, Bltumlnoui Pavement. Ro«d No. 13 South of Callahan. 



-iwa^^cii^i*_ 



STATK ROAD DEPARTMSNT OF FLORIDA 
General Accounting DlrUlon 

STATEMi:XT OF TH.^I'TIC .WD TRAFFIC ACCir>K\T PIlCTP:XTIO.\ COST BV COfNTIKH AND HIGH WAV St'RFACE TYPK GROl'PS FOR YEAR lOM 

rmsT DIVISION 



, HIGHWAY SUBFACF 
1 TYPR t)F ' TVPF, UROIIP N... 
rOliNTY COS'STRltr- 


LENGTH 


ENGINBER- 

ING AND 

SlIPEB- 

V1S[ON 


1 
SIGNALS. 

GATES, CENTER 
MAKKEBS, I INr^ 
ETt 


LOGGINC , 1 
MII.E.^GE ; LlGMTtMC 
& con- CLIARD 1 UnilX:!:! 


BBIDGE TIAFFIC 
Ji FERRY INSPFC 
QPEIATIOM TION 


COST BY 

SURFACE • COST BT 
TR.IFFIC SUNDRIES TYPE | COUNTIES 


TIUS 

FtJiipl 


^•^It Ri.id Miici 1 Uttip Feci 


DITION 
,?ltRVEV 


SMLS . ETC 


STUDIES GROUPS ' j. 1940 
1 194*? 1 ' 






1 1.64 


t 55.17 1 1 ... 


I . ... 

11. M 
.11 


* 

B.«I 


%- 

1 .71 

1.(171.17 

64.88 


1 


t ,14 

.07 


S 6.16 
1.10 






MmtJI.nom, . J 5 


.41 






9.17 

51.97 

1,161.65 








4,155.10 1 l.OS 

1 t4.0[7 1 47.44 


21.97 1 iv9i 

l».SO 




Sreel BriUltK i 7 






1,149.48 






14.06 






find nc Of erjiUDO 


9 








511.60 


































l.H 


4,5M.10 i $ %71.76 


S 76.14 


t n.9I 


t il.nl 


t B.tO 


I 1.144.90 


« 1. 149.49 1 1 .41 


* 7.ie 


1 191.16 


I 4.47T.16 




















1 41.14 




5.53 
1.11 


t 591.''] 


I 591.41 


S 


f.. ... 


t — . 


» 


1 7.76 
1.44 
1,90 


$ 141.55 
16.15 
11.00 


t 15.10 


t 9It,Il 
99,*^ 
101.70 
1.14 
1.76 
17,71 
151.09 






S.B.RM 

Mi'ccl'incDiii . . 










i 
fl 
7 
1 

9 


II. II 


"'i.oirii' 

IOO.OD 
4,in,70 




.19 
1.76 
11.7) 








1.01 


































Timber Si>d,n 






,45 






4.51 

ICI.fiO 
















134,49 








































Suh.T&i4't 






71.51 


5,5l6.i5 


I 17.17 


S K4.47 


1 59B,4a 


f 14.61 


t - 


t 15.1! 


$ 114.49 


[ 11.10 


S 210.90 


t 11.10 


I 1,166.74 
















COIINTV 
TOT.M,S 








a nuK A^ 


i 610.15 


S JB4.II 


I 411.40 


t 17.M 


i 8.00 


t l,17a.O! 


1 1.483.97 


i 11.51 


f 111.16 


S 106.46 


t 


i 5,841.^0 














(IctDtni CaftCFPK. 

Surdic Tri.reJ 

Mi<«ILinn>ir> 

CnnE:rcrE Bnijgci 

Timttf B>idg» 


I 
1 
i 
b 
■ 




.01 




i 1.48 
4.6B 
10.54 


( 16.14 
5.85 
11.11 


f 

S6.96 


t 

i'M 

.45 


»-.-. 

14. !0 

i4.il 


t — . 


1 




f .01 
1.15 
44.11 


t 


f 11.75 
95.49 

46.41 
1.16 
.43 










.17 
1.46 
























747.14 
































































Sufa.TotiU 






16.41 4(?I.I4 


i 17.9! 


1 65.10 


t 56.96 


> 1.61 


S n.ia 


f • 


*-- 


f 1.61 


t M.OI 


f 


f 171. 15 






















1 
1 
1 

1 

ID 




S .62 

H.4fi 
4.50 

4^*0 

6.55 


S 11.15 
400.17 
51.02 

m' 

158.(7 


1. 

75.95 


t - 


t 

ll.W 
7.M 


1 


1 


t .10 

7.59 
1.99 


t 1.90 
111.J7 
16.40 




i 10.97 
6S6,04 

ai.M 

14.41 
11.65 

16«,1« 




DE^TD 






<7.<1 
11.46 




16.65 






MiKcrimcDui 




















IW.W 
1,K6.60 




.U 
I.IB 


14.16 
1.50 

1.67 








Timlwr Bcidjic*.. , 


















NotSiiic Onncd.. 


















































60. 5« 


3,702.90 


» 51.71 


i wi.ai 


( 75.95 


i 1.46 


1 11.15 


t 19. n 




t 9.M 


t 176.17 


1 16.61 


1 B«5,5] 


















COUNTY 
TOTALS 






7«.99 


1.606.04 


t 69.65 


t 671.11 


t 111.91 


I 11.07 


t l.» 


I 19.13 


« 


S 11.11 


f 114.88 


S 16.61 




f 1,I3B.M 














Surficf TrtflKd 

CoiKrece firidfci.. 


1 




5.51 




f 1,«5 


t 11.47 


f 


* -. 

.11 


1— 


t 




t .u 


t 16.1} 




« 11.11 
.31 








73.45 










































551 


75.41 


f i.as 


t 11.47 


> - - . 


1 .U 


f 


I.... 


t 


$ .81 


) 16.15 


f 


f 31.55 


























1 

1 
4 
1 
6 
7 
B 
9 


.05 
U.BS 
14.46 
M.49 








( 


» 


» --- 

13.10 


t 


( 




S ,15 

17,11 
14.11 
124.71 




1 .11 

365.47 

19,»7 

111. 10 

1.67 

.M 

17.19 

1,049,51 












10.42 

.61 

7.64 


159.14 

1.71 

78.97 

.«4 


4.79 
1.15 
6.84 








Ot.dtJ.. 
















OLACli 




























1.519.40 

111.10 

),}4B.ll) 




5.05 

.16 

H.9« 






























" " 
















1.71 
15S.35 


7.11 






1.50 
H.7D 
























713.11 






«.)4 






























Sub-Tonli 






U.M 


4,I5B.KI 


t 175.71 


i 149.t> 


« ai.6i 


S 19. » 


t 15.10 


1 101.10 


I 715.15 


1 11.96 


1 116.41 


1 10.54 


t 1,«91.« 
















COUNTY 






•6.17 


4,914.11 


» 177.57 


1 161. 15 


t U.6] 


1 19.57 


» 15.10 


1 101 .10 


f 71J.1) 


t 15. M 


1 151 . 55 


t Kl.)4 




1 1,711.11 













[)rpF iaJkaici crcdiit. 



i 



COU[^^ 


TYPE OF 

CONSTRUO 

TION 


HIGHWAY StJ&FACE 
TYPE GROUP Na. 


LEKGTH 


eNGtNBBR- 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


GATES, 

MAKEERS. 

fiTC 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
a CON- 
DITION 
SUtVEir 


GUARD 
KAIUS 


LIGHTING 
B111DGE5 

ETC. 


BRIDGE 

A FERRY 

OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC. 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST Bt 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST BT 
COUNTIES 




Fedcrd 


Stitc 


Kiud Mill! 


Britijtc Fcrt 


1940 




Surface TrcilcEi 

S B Jl-W 

Cancrcic BriJjci . 


i 

X 
6 




1." 
t.ti 








»..- 


t 


». 




t ..-- 




* 


.21 

,7t 


1 


4.11 
14.19 


J 


1 4.44 

111.76 

.11 








110,« 


7. 7) 


IJl.lQ 




50. T» 










.IS 






































iuh-TDlmli 






e.i] 


110. -Kl 


( 7.7) 


t 131.10 


» - 


i IJ 


(. 




1. 


I. . 


% 


1.01 


1 


11. SO 


1 


so. 76 


t 1)0. SI 


























i 
1 
* 

6 
7 
1 


4S.n 

ID .9') 
l.U 






»— 

141.99 






*. 


' iss'ii 


1 - — 




f. 




I 


.16 

116.64 

11.96 

J. 40 


t 


1 .16 

l,IK.4« 
31.71 
10.41 
1.51 
.70 
l.U 












»4.U 


U9.37 






7.3iO 
1.71 






HAKUEE 






















.19 


4.49 

I.N 






















i.4cn.>o 

KB.OO 
1,009.10 




4,19 

,70 
1.91 


















































.N 




































- 














M.« 


3, £11.70 


1 94.17 


f 141.01 


t 169.17 


9 7,7B 


I 


111.M 


I 


1 


t 


9.11 


t 


174.16 


1- 


t 1.176.10 


















COUNTY 
TOTM^ .,.-- 






Ai.4n 


i,7«.ir> 


* 101.10 


t 497.11 


t 1119.17 


$ B.14 


S 


111.6» 


I 


t .- 


f 


10. 1« 


1 


191. 7« 


f 


50.76 


t 


S 1,40^.61 




S. B. R. 3W( .-- 

Timber BFiJflfi.. . 


1 




-71 




f .91 




(.. 


1 .-.. 

.09 


» 


*-— 


« 


t 


.11 


t 


1.11 


*--- 


1 1.17 
.09 








)1.<M 








































.7) 


)1.90 


f .« 




t - .. 


1 .09 


1 


t 


1 


t 


.11 


f 


1.13 


1 


$ 2.96 






























1 
> 

b 
7 
< 
9 


41.00 
til 
11.17 




1 11.11 
1.10 
i,W 


I 111. 11 
ID. 17 

na.io 


) 176,1(1 


t 109,17 


*, 








* 


6.71 
1.49 
1-M 


I 


111.61 
17.10 
4B.0] 


i 


12.00 


« 1.001.14 
11.56 
119.54 
1.16 
t.ll 
7.0S 
914-11 






S. B. R. hi.^„ . 






6.00 














i.M 

,JS 
I.]) 








HENDRY 


CuDcrcce ^pdjiE% 




471.90 

iie.w 

I.WT.IO 










1.4B 


1.70 








































Bridge Opc^iu no... 






ii7.9i 








601. 06 






70-17 




















Sul^TLitJU 






ai.4t 


1,196.40 


f 101.11 


i 1*7-41 


1 176,1S 


t 116.41 


s 


6.00 . S 111.99 


( 601. 0& 


I 


10.94 


1 


197. n 


I 


91 37 


$ 1,164.47 
















COUNTV 
TOTAI.S... 






e3.ll 


1,119.30 


1 101.74 


% 147. 11 


t 376. 1« 


S 116.11 


I 


6.0G S 111.94 


> 601.06 


f 


10.96 


i 


100.01 s 


91.17 


t 


1 1,1(7.4) 




SurfanG Trcar^d 

Concrfit Urid|te« 


z 




C.BI 




» 7.71 


f 4,10 


*;■";;-■ 


t 

.61 


1 


47.61 


» 


1 


f 


1.09 


i 


19.90 


1 


1 M.U 

-01 








149.91 




























ShI^TljmU.^. , 




1 «.«t 


149.91 


( 7.7! 


$ 4.10 


» 


: .ei 


4 


47.61 


i 


i 


t 


1.09 


t 


19.90 


* 


$ 01.14 










1 
1 


4«.1A 




114. IB 


i a«.46 
11.11 


S 711,11 


1 194.99 


t ... . . 


t 


57. M 


S 1.04 


» 


$ 


tl.9B 


I 


736.94 


t 


49. EM 


f 1,16). 95 
1-Sl 

12 12 




HFRi^ANno 


rnnrreit Hridfc^ .. 







l.U 






























S«fe^Ter*U. . . - . 




.- - 


49.1fi 


BM.Oll 


i 97.17 


I 711.11 


f 194-9V 


S i.fjh ' S 


17.H 


I 1.01 


» . 


f 


tt.9> 


I 


136 94 1 f 


49. rw 


J 1,179.71 






COlfNTY 






)S.17 


l.ncil.91 


J tni.U 


J 7iq.n 


$ 194.94 


t 1-17 


I 


irH.96 


f I.M 


f f 


IJ.07 


S 


116.64 


i 


49. (« 


1 -- 


$ 1,460.81 












$ur44A Trttlrd 


":::::..: 




la.Qi 

J. 79 




$ 4B.911 
.61 

"ll.Ol 


I 444.77 
1,00 


$ )M.46 


t- - 


t 


4H,a 


I 


J... .. 


S 


14. OS 


$ 


116.46 
1i!d7 


f 


17.16 


1 711-51 

ii.V! 

-i» 
a.ii 

199.06 










140 .00 
t. 511,10 




.11 
B.ll 
































4.T1 


IM.OO 










14.1" 






lll.M 


*.«i.ie 
















£iihT»inU..,„ . 







S 100. V) 


S 4911. T" 


< 166.46 


( t.io 


I 


*a.« 


1 4.71 


( Uo.nn 


s 


14.66 


1 


367 -SI 1 » 


11.16 


S 1,040,01 






C013STV 

jniALS . ... 






tii.;t 


4.6W.10 


« 100. H 


f 49».77 


1 166.40 


1 S.IO 


J 


41! .H 


t 1.71 


i 110. nt 


1 


U.frfi 


s 


1 
167.51 ' 1 


51 .» 


1 


S l.MO.Ol 



Nnii:. BoldflCB tvpe indit^tEi^ crcd^U- 



STATK ROAD DEFAKTMKNT OF FLORIDA 
General Accounting Dlvlalon 

STATKMENT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PKEVE.NTION COST BY C(.)l'N'TIK8 AN'D HIGHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1940 

FIRST DIVISION — ConUniud 



COUNTV 


TTPE OF 

COHiTRL'C- 

TIUS 


HJGHWAY SUKFACE 
TTPEi OKOUF ^o. LENGTH 


ENGINEEl. 
INC AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS. 
OATES, 


CFNTEB 


LOGGING 
MltElVGE 
ft CON- 
DITION 

SURVEY 




UGHTINO 
BRIDCFS 


BRIWiE 


TRAFFIC 






COST BT 

SURFACE 

TVPE 
GROUPS 

1940 


COST BY 




Federil 


Sritc 1 Aoad ru[iir.v 


HriJjt Fete 


M,\KKERS,| LINES 

ETC- 1 


RAILS ■ ETC, ! OPERATION 

[ 


riON -■STUDIES 1 

1 


1940 




Cemcni C.onirrtie. . . . , 1 




4.11 




11, Bl 


; 189,68 
1.14 


i 711 OS 
49.61 


t 


S 27!. 75 
41.96 


f 


t 


t 10.10 
.81 


t 2CI.85 
31,80 


1 91.78 


$ 1.034.61 

119 70 

7.93 

.14 

1,647.84 








I 

7 
9 












1,7S5.(S 
U.OO 


7.97 
.14 














3M.S7 








. ., -. 














Hriidcc Ofwranun 








117.47 


1 , 161.67 






ii7-83 


































isa.4) 


1,»47.09 


t 41S.70 


, J 


t T,n ^, 


t 8,11 


C 310.71 


S 3,47.47 


$ 1.162.67 


S 11.15 


$ 211.61 


I 111.61 


! 3,810,16 












3 191,1^ 1 ^ fj*r,«, 








1 
I 
i 

6 

7 
« 
9 


l.tT 
U.li 




% J. 11 
17.00 
Sl-M 


» S lO.lO 

114,11 16B,91 


f 


t 

1)0.41 
J. 50 


f - 

2.10 


t 


) .10 

1.07 
9.86 


J 17 .60 
92.50 
179.93 


I 

14.4) 
11.91 


% 41.11 
855.17 
995.26 
76.04 
116.19 
19.53 
ai9.95 




HILLS BO JtOUOH 


SuffKt TrmtJ . 






MiKrIlincDitf 1 














1,144.10 

181. 1» 

2,19A.0O 


61.00 




,11 

1.17 


5.40 
101 .40 








5rE<( flrij(ri , '. . 

Timher Hradf^ei 1 




10.41 


















11,16 


















Rndve Ortnir^^n.. . 




141, C6 






11.64 


600.00 






71.61 




































71.40 


J.Bll.lO 


i 141.77 


t ■41.40 


1 301 .11 


» 14.44 


S 111.95 


» 121.94 


% 600.00 


i 11.21 


1 100,07 


8 112,01 


S 2,918,04 
















COUNTY 
TOTAI S 






H4.!) 


i.MO.W 


1 6^r.47 








1 iv^-6e 


i 161.41 


$ 1,762.67 


i 36-39 


t 111,32 


S 125,64 


J 


1 6.788.40 














S. IJ. R M. 

Tinker BridjEei 


1 




J. 14 


45. oi 


5 .62 


» 3,J1 


J 


J,.,- 

.11 


I 


I 


I ..-. 


» ,41 


I 7,41 


t 


* 1).S7 
,1) 






























Syb-Torit. 






l.M 


4). 01 


S ai 


* !,J1 


t 


1 .1) 


J 


1 _--. 


t 


( ,41 


f 7,41 




I 14,10 
























1 
i 

i 
! 

6 

7 
( 


21.47 

1 41 
JS.41 




% 17.47 
11.12 


« 471. ati 

191 09 


t 106,11 
279 48 




t 10S.71 


J 


I 


i 1,60 

1.19 

.11 

(.10 


* 61,31 
41,81 
' 4,18 
149,S7 


i 11.1) 

6.70 


f 846.34 
536. » 
4-41 
178,16 
40.46 
146-90 
61-47 
1,629,31 






5. B ». M 

GriJtJ 
























l.E£ 


MliitlljrKfim 




""i,(«i'4n 

7*4.70 
1,1W.]D 


11,42 

.m 

1,97 
B44,0[^ 


170,18 
25, IS 

Ci,20 
16,71 






18.19 


















14.41 
1.11 
6.31 












SiceJ Hr.Ji;.:. 






19-96 




111.11 

.90 
426.67 














Tim^tcr BfiJr£s. . 
























1,916.81 






431.67 






























Sub-Tinali . , , . . . 






flD.ai 


7,»7«.IO 


f 92».i'l 


S 881.11 


f 411,73 


S 12.M 


f 145.11 


? 761.71 


I 1,926.81 


t 14,12 


1 261,37 


4 469.48 


( 7,841,04 






COllSiTV 
TOTALS.. , ., 






»1.)7 


7,9Bl.Ii 


t 91B-64 


t 894.87 


t 411.73 


( 21.02 


> 145.11 


* 761.71 


f 1.916.BI 


i 14.33 


f 198.39 


1 499.49 


1 


» 7,!!9.14 




MiwtllainBiiH 


1 

b 




7,81 




$ A.Bl 


s i,n 


I 19 41 


1 

.26 


1 7,90 


» 


( 


% 1.36 


8 11.9! 


t 


5 116.42 

.26 

1 136.68 








«,W 






















7,«i 


90.10 


1 li.«l 


( t.n 


1 89.41 


$ .U 


1 7.10 


t 


S 


1 1,16 


8 12 9) 


* 
















Ccmcnf CoDcrfrc 

Swfjit TrmoJ 




1 

1 

s 

6 
7 
> 


go. 11 




» 4.94 
Sl.Tl 

1.07 
.BB 


1 «.74 
759. 08 
49,62 
19.10 


* 

111.91 


f 


! 41.10 
77.15 
13. 10 


i 1.11 

l.Ba 


i 


( 1.4J 
11.09 
1.00 


i 16.11 
217.15 
18,18 


1 

39.62 


I 175.11 
1,)14.A1 

82.17 

12,42 

2,17 

111,91 

4,382.91 
























4,141.30 

IW.SJ 

1,^1. 4C 




ll.M 

.7) 

11.37 










Sr«t flriJiti 










1,62 

1.93 

94.71 














Titshcr Bridpt 






fi.41 

1*9. ei 


91. 01 
I.IO 


17.10 
















OfliljMClpf tioa 








l,141.Bft 






151.49 
























£uK-TuEAr« 






».!» 


1,«S.H 


% m.i-1 


t 1.019.99 


S 131-19 


1 24.16 


) 111.75 


i 105-11 


t J, 141.86 


1 11.14 


8 181,16 


t 191.11 


» 6,011,9! 
















COLTMTT 
TOTAlJi . 






10], 44 


a,S17 0! 


i 793,18 


$ l,Qia-79 


S 220.15 


$ 24.62 


$ 140, « 


1 105.33 


i 1.141.66 


! 16.80 


8 305.19 


8 191-11 


s 


S 6,160.66 




CcEncnc CunLrtir. . . . 
Surface Trcattd. ., . 
Cuacietc flriclitc* 


] 




19.24 
9.t5 




i a, 91 

12,4? 


i 119,79 
20,61 


f 10.16 
41,16 




i 99,67 
92,60 


f 


S 


t 1.06 
1.73 


1 55.92 
49-67 


J - 

3.17 


8 )(U-6t 

1)1.31 

.96 










.96 








1«l,91 
























SLt>.TQf2l> 






u.n 


Ml. 91 


f 19.U 


1 149.44 


I 1! ,ei 


i -96 


f 191.17 


f 


I.. 


» J.78 


1 IIB ,19 


J 7.17 


1 116.79 




















I 
S 

7 
5 


119.14 
1.07 




1 J7.9I 


1 694. JO 


I 247.19 




t 17,24 


1 


J- -- 


1 17.« 

1,11 


* HI ,14 

14 .CO 


» 17.68 


i 1,194.41 

21.91 

1.99 

.16 

.60 




PASCO 


Miirtl^dDCEjU^ - . 












Confrere Hridj((» 




71B.I(1 
114,00 

110.00 








1.99 
.» 
.60 
















.- . 




















TrRthcr Brrdxci . 






















































Sub-Torili 






IID.IS 


I.U1.1D 


1 17 ,« 


% «4,10 


1 247,59 


» 1.11 


t 17.14 






1 18,98 


t 146,44 


8 17.68 


$ 1,411.51 




















COUNTY 
TdTTAIS... 






149-70 


1.644.n! 


S 17-81 


S 841.94 


$ 101-31 


S 4.11 


t 749,51 


1 --- 


s 


1 14 76 


1 452.0) 


t 14.91 


» -- 


S 1,960.11 



CCSUNTV 


TYPE OF 

CONUTR UC^ 

HON 


HIGHWAr SURFACE 
TVPE OROOP No. 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GITFI, 

MlRKLitS, 

ETC 


CRNTER 

LIN'Ei 


LOCGtl4G 
MILEACE 
K CON, 


C.UiVtlD 


LICKTINC 
BRIDGES 


SBIDGE 
& FEURY 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TSAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 

SURFACE 

TVPE 
GROUI^ 

1940 


COST AT 

COUNTIES 




FcJtral 1 Snir 


Roiil Mil CI 


Hrtdjc Ffrc 


OITION RAILS 

srRViiV 


ETC. 'OPER.lTlON 
1 
1 


19*0 




Surface Tmtcd 


1 
! 

6 




i.sa 




t 9,14 


^,^ 


* 


f 


f ».58 


* -,-- 


t 


t 


.11 

.17 


1 


4.03 
l.lt 


f 


8 71.97 
1.31 
,11 


















200,% 








,« 














































1.46 


100 .00 


J 9,14 


t 


f 


S .16 


S 19,18 




t 


8 


,» 


t 


7,19 


(-, 




8 76,86 
























$irr(icrf TrEiIrd 




2 
i 

7 
i 

9 


7,11 
B7.7« 




1 2.61 
60,11 

1 

6. SI 


f 13.21 

l,oe!,07 

( 1.90 

1,70 


1 




$ 1,74 
41.70 


1.- 


» 


f 


,96 
14,37 


8 


17,56 
U1,2I 


(- 


' W.'ii' 


8 18,16 

t.«01,«l 

14,14 

479,01 

8,76 

4,114.17 






Ill .47 








ConcTtte bridf^tt 




6,111.10 
116,00 
113,00 


17,61 
,91 
1,11 


11.71 

«7.17 

7. 61 

Kl.U 




















































6r>l .87 








3,031.15 






104.03 






























l^iib-Toialt , . 






fl5,47 


6, 764.10 


J 671,71 


f 1,101.92 


( 111.47 


f 19.65 


S 45,44 


t 811.11 


( 1,011.11 


8 


15.11 


8 


179,77 


« 


114.47 


8 6.710.17 
















COUNTY 
TOTALS 






97,91 


6,9«4.» 


1 69D,B6 


$ 1,101,91 


i 111.47 


S 10.11 


$ 105.01 


t 811.11 


t 1,015.15 


8 


15,72 


t 


186,96 


8 


114.47 


> 


f 6,787,05 














SuriiLt TrciieJ 


1 

1 
4 

6 




19.99 
7,U 
14.22 




f 114.57 
7,J7 


1 271.11 
4.10 
2.60 


* 


* - 


i 1.801. 89 
17. !1 


J 


8 


( 


4,»1 
.16 
1,16 


f 


84,11 
6.6II 
43.0* 
10,71 


t 


66.00 


t 849.11 

11.76 
48.00 
81,18 
4.19 
































MiKclUnrDUi. ,. 




illM^ii 


7,61 


19.24 




41.47 














4,» 












































30.10 


1.I91.JS 


f 149,51 






f 4.19 


s t.ta.m 




$ _ 


8 


7, SI 


8 


144,59 


% 


66.60 


$ ui.a 


























1 
1 

4 
i 
A 
T 
i 


.I^B 
62. 6A 

im.77 




( 

«,17 


S 4.20 

1,161.43 

1.71 

»07,51 


*-- 

151.17 
179.17 
189.12 


1 


f 

81,81 


i 


(-- 


1. 




8 


.21 
177,17 
51,09 
140,19 


8. 


"41 ^48 


8 4,45 

1.908.40 

138.17 

1.189,75 

7,41 










9,71 
1,86 
18.61 




























102.94 


i:«- 


m.M 






12.81 










2.139.17 

74.™ 

l.eJMS 










StEcl IlriTtf«i ,.., , 

Tinhtr' Sriditti 






































J. 00 














l.ffll 




























i^uH-Tuiilft 






t7».J7 


4,!BS.1J 


1 IJW.ll 


) 1,17«.« 


f bll.06 


( 11.41 


> tM.M 






Jl,14 


8 


J70.0! 


8 


94,11 


$ 1.4)1.18 




















COUNTY 
TDTALS. 






116.67 


i,«7S.9l 


< Jll.M 


S 7 411 A6 ' t 6110.10 


i 17.01 


1 i,M7.n 


I 


t 


t 


19. 1« 


8 


714.67 


8 


160.11 


8,- . .. 


8 1,801,01 




















Sjrhc; Trtir^d.. 
CiaiHj-EiE Bridf.» 


1 

2 
6 




.JJ 

10.64 




J 

,24 

1.40 


4,59 
11, »1 


1.,,- 


f 


t 


t 


8 


t 


.08 
1.70 


$ 


1.11 
11.09 


J 


1 11.41 
17.61 
16.80 














lll.tC 




1,48 








































11,17 


112,60 


2.64 


17,31 


J., .... 


( 1,48 


1 


J 


I. 


* 


1.71 


t 


11.64 


», 




t M.81 


























] 

1 
S 

« 
7 
S 

« 


65.70 
19.08 




t 1.21 
11, 5« 
11,94 
9.81 
1.26 
,f» 
1M,11 


> 11, M 

111.11 
76.11 
114.04 


I -, 

67.09 
51.67 


» 


( 

4.J4 
14.0$ 


1 


t 


8 


.91 
EO.ll 
4.«] 


8 


16,14 

191.8) 
11.61 


1- 


19.11 


8 11.61 
811,48 
156,07 
141.16 
111.49 
10.96 
1,616,98 










I. (117, 66 
1, 111.00 
























16.78 
1,04 
9.41 


4,71 

111. 19 

.8} 

164.711 










Steel llrdflCL 

Ttrtthcr Br.d^ii . 










































J,»M-95 






184.08 






























Sub-Tutili 






IIU.4'1 


■,4Da,4f 


* 410,76 


1 711.61 


t 110.76 


t 17.11 


» 28.19 


8 1W.41 


f 1,»I1.91 


I 


18.07 


1 


194.09 


t 


101.43 


t 4,111,91 
















COM NTT 
TOT,lLS.... 






111. 61 


&,971.0« 


S 4!i.« 


> 711.91 


J im.js 


* 1»,71 


S 18.19 


J IBS. 45 


J 1,918,91 


f 


17.85 


i 


116 51 


8 


101.41 


8 


8 4,119,80 














DIvrSION TOTALS- 
DIVISION lOTM-S- 


FEDERAL,, 





J.02.>0 


11,111.60 
64,4111.19 


1 1.111,7) ! * 1, 111. 17 
f 4.030,A1 1 110,781.99 


t 1,041.81 ' f U,30 
i 4,161,21 1 $ 401,81 


s m.fo 


% 1.181.17 


8 3,]IM1 ( 
814,116,47 « 


11.81 

10V.48 


t 

8 


646. 04 
1,844.87 


I 


619. DO 
,919.11 


i 9,017.12 
842,161,19 
















niVISION UMNO T 


OTAli,... 




1 ,43< .90 


71.719 »9 


I 5,!4e.H 


*I1,1I7.]( 


S 1,111.06 


! 414,11 


f M7.>l 


I 1,7m. 50 


817.818.61 


I 


244.31 


8 


1,490.91 


J 1 


,518.11 


8 


811,180,11 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATi':MK\T OF TRAFFIC ANI> TtiAl.'FIC ACCIDENT PUKVICNTION CXJST ItV COIXTIKS AND lilUHWAV WCilFACK TVP!-; CiltOfPS FOR YEAR IBW 







Hir.HWAY 
TYPE ('■« 










SECOND DIVISION 






















COUVTf 


TVPE or 

TION 


SURP.tCE 
OUP Ua. 


1. i. \ 

Said Miki 


(.. T Id 
Bridflc Feel 


LGOOINC. 

ENOlNrER-l SlfiNALS, | WlLEAtlF. 

}Hli AND 1 CWES, 1 CENTrit a, rON- 

SUBLH- 'M.4RKIiRa,i LINLS , tllTION 

VISION ETC. 1 ; SURVEY 


t 

1 LIGHTING 
[•.UARB BRmr.ES 
R1ML5 ETC. 


BRFDCE 

* FERHY 

(-OPERATION' 


TSAFPLC 

IVSPKC- 

TION 


T 

SI 


' COST BY 
SURF.ACE 


COST BY 

COUNTIES 

1940 




Ftdcfil 


SI4IC 


rUDIES 1 


Gaot'ps 

1940 




Ccmcni Cior.rnc ... 
f BR M 

Timhtr Bridgo. . 


« 




lf.«7 
11. M 


i.yui.47 
li.W 


1^3. ru 4B4.BB . 411. S9 . . . 
18.i! 110.91 1 J16,1T ' '. .'. ' 


( 'J!4 H 
1.11)1)4 

19.91 


S 


1- 


S 


l.M 

5.26 

.6) 

J.M 


. 


IB. 11 
4A.I16 

11.77 
92,44 


S 11. )1 

51.17 

11.41 


S l,IUri.4A 

l,l»9,69 

11,11 

HD.W 

).«) 

.54 








).«) 

- - . ■ .04 


; 


-,., ... 














S,«h-Tiir>l. 






71 .» 


I,)B1.7? 


1 2t)4 14 


S 611 47 1 $ 741.76 1 f 1.87 


f 1,006,00 


I., ... .. 


( 


f 


ll.jl 


I 


21R,ia 


I W.ll 


S >,91B,I4 






Surtatf Trc«lnl... 

S » 11 M 

OmJcd 




1 

£ 
} 
4 


I.ID 

147.(11 

l.W 

a.ti 
..... .... . 


' IS«,in 

Ml, 75 


s. 

110,10 


» - .1 J 11,99 
641,01 417. K 

11,1) '.'.'..'.'. \.'. 




S «,N 

197,01 

1.20 


t - 


» 




.14 
19.14 

i.ic 


1 


4, IB 
1)1.04 

)2,91 


I 

H.70 


f an 

1.197,64 






— ... 

i:i6 

1.41 
















14.71 
14,79 
1,61 






Tunhcr fir-de" 
















Sub-Tutll. . 






<]9.M 


i,«ilo.n( 


« 110.1(1 


S *M,1» j S 469,61 


« 1.9* 


1 IIS.IJ 


J . . 


t 




11. It 


1 190.1) 


f W.TO 


t 1,1U.» 






COUNTY 1 
TOTAL?.. 1 




111. 4] 


J, 91). HI 


; 114.14 


J I,1S7,71 


1 1,111.57 


I 6.1) 


t 1,)14,IJ 


1 


1 . - 




)1.»9 


( 


61S,71 


« 1)7.BI 


t ....... 


< 6,161.81 




Cc.niitit llfld^ci. . . 


1 




it.io 




S 11.70 


I lll.lB 
t lll.Ul 




I 

1.B4 


J 16,6) 


J . 


J 




4.0J 


~ 


71.81 


S B.53 


t 166,11 
1.64 








J17.W 






SuIi.Ti>m(i 




- 


2V10 


617. Kl 


f 11.70 




I l.M 


( )6,H 


s 


t - 




4,0J 


1 


7) .91 


t B.ll 


t U7.96 




m«KR 


S B R M 

[ir.dcit 




1 

4 


10,18 
4.99 


1M.44 


( ).4t 
a. IB 


* 171.47 
1,4) 


S 121.61 


i 

.17 


f- 

JJ.li 


I- 


J... 




" ii« 


I 


"49.M 


f 


1 401.71 
96.19 






CiinLrtrt Brid^Ei 






































Sub. Toll] 4 . . 






U.77 


1^,44 


f 11. M 


I 176,91 


t lll.Bl 


« .17 


t 1).15 


t -.,, 


1. 




1,65 


I 


49.02 


S -. 


I m.w 






COUNTV 
TOTALS 






41 .ST 


14). »4 


t l).ll 


i 40A.1R 


$ lll.Bl 


; 1.41 


t 70.10 


f 


1 




6,74 


t 


121.94 


1 a. 11 


» 


t 766.64 




S.=.l«t TEt.irtJ 


2 




(.ID 


|i 

S9.8I1 ; 




f 70.7) 


* 

.17 


f 


« 


1 




,97 


1 


17,79 


t 


I 89)1 
,17 




































SuK.TD(jili 






6.10 


W.K 


f 




t 70.7) 


I .17 


* 


i 


I 




,97 


s 


17.79 




« 89.66 


















Stirf4ce Treated.-,-^., 
5 H. R. M 




1 

1 

A 
t 


«9,)9 




1 57.41 


t 6», H 


f 179.91 


$ -. 


f 146.11 


» -. 


1 




11,1) 


» 


101.46 
IB.W 


f 11.6] 


I 1,4)9.01 
11. IB 
1.J6 
49.41 




riRADFQRD 












BW,7I 

l.»7J,10 








l.U 
4.W 






. . _.,., 








Timhrr Hridj . 






J,M 


T.SS 




11.70 






































Sub-ToitU 






Jl.ll 


I,4M,91 


1 41.99 


* 641.90 


1 179,91 


1 7.H 


( 177,61 


f 


» 




11.74 


i 


114.1) 


f 11,6) 


) l,)01.2t 
















COUNTY 
TOTSIJS 






79.1^ 


1,119.7) 


I 41.99 


S 641.90 


$ 410.66 


i 7. 11 


1 177.61 


J 


S . . . 




11,71 


t 


111.91 


t 11.6) 


( 


» 1,)»1,97 




.SrrCiCf Te«AIcJ 

Timber Bridget.. 


Z 
B 




).?1 


10). 60 


I I l.V) 


I M.Sl 


t 

.10 


* 


1 . .. 


t . 




.)) 


1 


S.67 


I , 


t )1.11 
.10 
































^ ut>. Total 1 






3.11 


tm.DO 


1 


1 I.KI 


f IP.Bl 


t .» 


I 


( 


1 




.11 


* 


9.67 


1 


) 11.61 






















) 
4 
1 
< 
7 

a 

9 


«1.KI 
11.7) 
1A.14 
4,11 




( 40.19 


f 714,09 


I 6)1.64 


* 


f I4.2D 


f 1.2} 






10.01 

.40 

4.5) 

,11 


% 


131.69 
7,57 
Bl-09 
],24 


$ IB .61 


t 1.649,94 
7,97 
67,64 
36.91 
9,18 
698,9) 
10,66 
4,116,01 






yUK M 












Graded 




































».«9 
- - 














CLAr 






),!l9.ei 

JH.TO 

7,661.70 


57^09 


i.S 

4.74 


9.U 

1,10 
10, )6 














^{wl Bridget 






M.I4 

ts.ss 


;2t.9a 






16.94 






















Bridjtr Oprrjti.?n..,^ 






^0.6< 




J.IH.O) 






410.19 


































n.40 


«,IM.« 


t 7)7.97 


i 744, M 


I 671.11 


t 10,94 


t 14,10 


1 48, 7J 


1 J, 741.(11 


i 


11. 1) 


t 


176.79 


1 4B1.SR 


( 6,777,17 
















COUNTY 






100.71 












f 14,10 


t 48,7) 


1 ),74l.ol 


t 


11. M 


« 


2W.44 


t 40.M 


' 


I <,B1B.9S 





















COUNIT 


TVPt OP 

CONSTRUC. 

TION 


KtGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES, 

MARKERS, 

ETC 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
& CON- 
DITION 
SURVEY 


GUASD 


LIGHTING 
BRIDGES 


BRIDGE 

t FERHY 

OPERATION 


TIAPPIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST »Y 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST BY 

COUNTIES 

1940 




Fcdeiil 


Srate 


koti tAiUt 


Brtd^c ¥tti 


RA1I.S 1 ETC. 




Ceiii«fi[ Concr< [(,,,__ 
Siificc Trfiird 

S. B. a. M ■... 

MjxclltAwut 

Concrete Bfi^Jjci.-... 
Si«! Hridgfi, -- 


] 
J 
J 
] 

b 

1 




,11 

MS 




S 37.77 
4-Jl 


» 46.91 
10 .40 
1,60 
6.00 


J 


1 


( 1)0,76 


» 


1 


» 1,7! 
,01 
.16 
1.19 


S 67.84 

,51 

1,66 

11,36 


f 14,31 


t 401,51 

101,99 

4,61 

31.28 

1,14 

,10 










»7,0« 




























.51 





















J94.1I 

70.50 




1.14 
.20 


































































^bb-Tof4ls... ... 






M.II 


4M.7S 


( 41,a] 


f 65.12 


t 87, oa 


1 1.14 


1 1)0,76 


t 


t 


1 1.30 


1 96,19 


f 14.12 


1 141,76 




















L 

j 

4 
1 


J, 71 
41 .t4 
17.44 

I3.es 






( 11.70 

104.10 

15.19 

1.114 


S 109-06 
441, W 
119, Ml 




( 11.31 
1I8.0S 


t-- 


» .-.- 


* -.- 

9.42 
4.39 
1.41 


t 

171 .85 
BO, 17 
16-SJ 


% 

19,66 


t 111,11 

1 , 109-90 

431-00 

15,47 






^urficf TreiieJ 4 

S. ». Jt. M.. ..._.. 




41 .W 
1.71 


















GriilBil 








l.«] 




































1,H9.» 

001.10 








1.19 
1,71 














1,89 
1,7) 






Tintnr Biidgci 
























































*i.7B 


l.MO.H 


1 46.61 


1 114.0) 


I )S1 . 14 


f 1.61 


* IH.O! 


« 


t 


1 15,26 


f 178.35 


1 19,66 


f 1,714,11 
















COUNTY 
TOTALS. 






119.11 


l.UJ.M 


f W-46 


1 199.11 


1 9M.42 


f «.96 


1 lei.ai 


( 


1 


1 20,36 


t 175.14 


f 14, IB 


1 


t 1,217,88 




Surfict TrfAred 

Sied Briitgri.., 


1 
7 




.(» 




t 


1 


» -- 


% 

,46 
-70 


1- - 


1 


1 


* -.. 


1 .18 


f 


t .11 

,36 
,70 








IN.Sd 
141 ,«! 




























































Sub-ToHji 






.06 


i41.iO 


I 


1 


»., .-- 


I 1,16 


» 


1 - - 


t 


1 


% ,IB 




» 1,74 




















^atiattTTttlti 




1 
4 


14.17 
I.Sl 




( 6-71 


i IW.Ol 


f 


1 


i 1,91 


I 


» 


t 4,73 
1,73 


1 U.IO 
49.11 




t 191,51 
51,54 




DIKrE 


Qixled 










HiurJIin^Dut 




J.10 


























1.A96.00 








5,47 














3.47 









































K.W 


i.ns.DD 


i 6,71 


i 190,01 


t 


1 3,47 


1 1,93 


t 


I 


t 7,46 


S 111.91 




f 111, 5) 


















COUNTY 
TOTALS 






11.01 


1,417.10 


$ 6,71 




1 


1 7,01 


> 1.91 


1 


t 


* 7.46 


1 116-09 


» 


t---- 


t 151.27 














Ctmtni r&ncreic 

Suffice Tretiei, 

Gr»Jcd_ 

Concrete Bridgei.. .. 


1 
1 
4 
6 




45.06 

.41 

6.]« 




t 61,(17 






i 111.10 


f 


I — 


S 7,11 


i 111.61 


( 16.06 


I 1,791.11 
1,61 
19,66 

lo.ie 






1.6] 
.67 
,64 
























,» 


18.00 








1.U1.00 


6.60 




3,11 






































ll.rt4 


1,181 .CO 


t iM.e7 


5 l,174.S6 j 5 11.49 


1 1.12 


f 1H,K) 


» 


(-.,..,..- 


S 8.20 


1 149.61 


* 1S.06 


I 1,817,11 




















I 
I 
4 
J 

6 

7 

> 

10 


14.69 
11. )l 
11, «1 
1R.61 




t 49.6) 
11.2) 
4.17 
17,11 


( 1,S!0.17 
S7.90 
11 ,00 
141.44 


1 ,B0 

m.*o 


t 


S 1.00 
75,98 


t 11-76 
4.16 




1 1,91 
1,64 
1,62 


1 71,11 

66.44 


* 19.19 
20,77 


( 1,719-33 
114,64 
15.91 

171, M 

67,18 

10,139,91 

671,61 
10,139,84 

11.31 










».» 






Orjded ,. 
















169.11 
44.66 




J,» 








11,12 




OUV.tl 






2,19!.» 
l,4i).«l 


15,16 
1,38 

4,99 


T.W 
1,981.116 
















951.48 

90.49 

l,411,<>a 


550.11 
l.TO 




4,016,90 

10I,« 

7.814.59 




609,90 
67,94 
801,14 


















&fiii«e Oj>ErditDn . 






91.03 










RaiJVuid SCJECE^ 






11-31 


















































?7.44 


10,417.64 


i l,5fll,4e 


t I,44(.74 


t 5M-19 


$ 11,63 


t 80,44 


i 4,106.17 


SI2,]!9.79 


t 17, S6 


S Ul,96 


f 1.641.96 


$24,1)1.80 
















COUNTir 
TOT;M.S 






I49.(M 


11,719.64 


1 2,611.11 


I 1,811.60 


( 5IJ.8R 


» 11,71 


i 111.64 


3 4.106,57 


II2,1]9.'?9 


f 26,06 


S 471,61 


f 1,678.07 


J, .-, 


115,941.05 












SurfaceTreftteJ. ,. 


1 
6 




.17 


iio'oo' 


t. — 


S 


* - 


f 


1 


i 


1 


















,69 












.69 






































.17 


140.00 


$ 


s 


t 


f ,69 


t -.., 








« 


1 


t .« 


































1 

4 

R 


1.77 




i 9.» 


( 167.71 


1. 


1 


*.-.. - 


* 


( 


1 9,13 


t 166-63 




« 33), 11 




CFLCHRtST 


Crilcd . 


















61. SO 








-11 














.11 
































Siif^Toidl ,., 






41. M 


61, RO 


S 9,16 


( I67,7« 


I 


1 ,11 


i 


» 


% 


) 9.13 


1 166,61 




i 333,10 




















COUNTY 
TOTALS. . 






49 ,f>l 


101, fSi] 


9 9,16 


1 1*7 .7« 


1 


1 .17 


1 


1 


1 




* 166,65 




t 


( 11!. 99 





























E^pe lailickici crtditi. 



■P9n«i^ak9ii^HB9 



9^mm 



STATE ROAD DEPAKTRBNT OF rLORIDA 
General Accountlnd Dlvlilon 

STATEMENT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PREVEXTION COST BY COl'NTIES AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1940 

SECOND DIVISION — Contlnu«a 



COUNTS 


TYPE OF 
CONSTR UC. 

noN 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE CROUP No 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING AND 
SUPER. 
VISION 


SIGNALS, 
GATES. 




LOCOING 
MILEAGE 
Ii CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARO 
RAILS 


LIGHTING 

SRICKiEJ 

ETC 


BRIDGE 

a FERRY 

OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST BY 




Fcdcnt 


SriiF 


Ri^id Mitu 


andgf Ffri 


MARKERS. LIMES 

LTC. 1 


1940 




S urficc Trea [c(f 

ConcfrlE Rndjici 

Siiel Btiitni 

Timbc' t'iit" 


1 
7 

a 




«.4J 




t 1>.» 


» u>.« 


f J9).ej 




a 116.1} 




f .n 


t 6.47 


t 111.11 


a 11.79 


a ■99.16 

2.60 
1.14 
.79 








SiO.IO 
»4.4$ 

171.110 


2.60 
1.14 
,79 






















































































Sub-Torit. 






40.4] 


1,*19.7J 


1 IJ.l) 


} IM.U 


a )9).u 


J 4.11 


a 116.11 




t .11 


f 6.47 


a lit. 11 


t 11.79 


a 904.09 






















4 


a. 41 
18.1] 




f ».41 


f 41,01 


I 


a 


a 15.19 


a 


a 


a 1.0) 
4.54 


a IS. 71 

U.Sl 


a 


a 91.64 

t7,17 

.11 






Gndtd., ...... 








Timber Brid|tl 




111.00 








.ii 






































Sub-TM.l. 






J4-77 


111.00 


t a. 41 


1 41.0) 




a .3) 


a 15.19 






a 1.17 


1 101.19 




a i».M 
























cm 1 NTT 
TOT.ILS 






7!. 70 


1,710.71 


t 11. 7« 


1 171.69 


c lai HI 


a 4.B» 


t 34]. fH 


i 


t .11 


a 12.01 






i 




















.Suflatt JtcMtei 

CancTtit BrHgri 

SecgI Brjdgf t. . . ... 


1 
t 

7 




.04 


411" 19' 
I>l.a7 


t- -. 


4 


J 


* 

1.10 
.11 


! 


a 


a...... ,. 


a 


a .11 


( 


a .12 

I. JO 

.51 


























































Sob-Totil. 






»04 


«!!.« 


t 


1 


1 


a i.M 


$ 


1 


f 


1 


a .11 


f 


a 1.94 






























1 
) 

4 

a 


41.7) 
J. 10 

3J.lfi 




1 b.M 


1 111.11 


* 


t 


f ]0.6J 


a — 


a — 


a i.ai 


a iw.ii 




a 161.18 




LAFAverre 


S. B. K. M 












GriJtd 




















4.9« 


90.9fl 




95.96 
l.OI 










1,(147.10 








1,01 










































Snh-Tniili... 






70 .« 


1^047.10 


S fi.l4 
$ fi.l4 


} 11!. M 




a >.Di 


1 10.6) 


I-— 


a 


a 10. BO 


a 197.W 




a wo, 16 




















COUNTY 
TOTALS 






71.01 


i,ft79.4« 


; I12.U 




( 4.B4 


a )o,6s 


a.— 


a 


a 10 .10 


a 197.11 


























1 
1 

4 
6 

7 




.01 
M.79 
12.70 


"iiios » 

141. » 


* 

7. IS 
4.10 


$ 

ai.64 
loe.ia 


* --- 


I 


J - 


1 


a- -.- 


a 

4.61 
1.1) 


» 

S4.14 
11.01 








SurI„cT,„„J.,. 






179.67 

111.04 

l.7« 

.70 






Ofjdtd. 

CniKWt: AridjTFi 

SlttlBtWjti.. 






















1.7s 
.70 




































































41. JO 


1.410,90 


1 11. 7« 


I 190.01 


I 


I l.« 


a 


a 


a 


t 1.76 


a 101.15 


a 


a 411.19 
















Siirfif t Trcatti. . , . . . 
Cridcd 




1 

4 
B 


UI.4t 
10. OA 




1 )!."» 


* 170. 17 


J I.IJO.M 




a It .00 


1 


a 


t 19.90 
1. 61 


I 161.14 
19.99 


a i).6a 


a 1,157.47 

11.00 

,09 

10.11 




LEVr 












79.91 
1,711.10 








.09 
10.11 














Tjat>« Brjdgn 






















































Sub-Toril- 






lil.i! 


1,711.01 


11^99 


i 170. IT 


I I.IW.M 


I 10. 11 


a lA.oo 


1 


1 


t 11.51 


a 191.6) 


a 2). 68 


a 1,198.79 
















COUNTY 
TOTALS 






17). W 


4,102.91 


J 41.67 


9 IM.)9 


a l,l!0.!9 


t 12. ao 


a 16 .00 


a.. 


a 


t 17-11 


a 497.78 


a 11.68 


a. 
















Ctmmr rj),.rr:,t ... 

Surdtc Trtiicd 

Contrcte Hnd^*.... 
S[C?I RfiJ^n .. 


1 
1 
6 

7 




.91 
10.11 


9TO.M 

ia).» 


; 6.ao 

.51 


$ 

JJ.Bl 


S 

116.64 


s 


a . . 


a - 


a 


t .15 

l.M 


1 l.M 
19. W 


t . 


a 9.M 

ISl.lO 
l.BO 
.11 








2.110 
.1) 
































































Sub-TmjJ, 






11.1! 


1,114.10 


$ 7.11 


i 11. ■) 


$ 116.64 


1 ).)] 


a 


a - 


a 


I 1.79 


a )i.ii 


» 


1 105.44 












Cemeflt Cancrttr 




I 
1 

6 
7 
• 


1-S.)4 
40.0ft 

19. ai 




f 1.JI4 
S.71 


f IS. 41 

1J1.S4 

4.50 


J 


$ -- 


a 5.00 

41.66 
1.04 


a 


a — 


a 1.49 

6.41 
4.4I 


a .11.40 

117.10 
11.71 




a 70.18 

660.17 

92.74 

,)B 

.12 

>.76 






Suriacf Trfiicd., 

Gr.dti 










MAtNSON 




















111,10 

40.20 

1,101.10 






,)1 

,11 

J. 76 












Slid Diidit 


























Timber Ikrid^ti 
























































Sub-Tmil. 






H,4) 


1,477 » 


1 a. 11 


S ni.ii 


$ -1)4. «1 


a 4.16 


a 49.70 


1 


a 


a i>,)9 


t 144.12 


a- 


a 817.41 






COUNTY 
TOTALS 






»«.» 


1, ail. do 


t 15. 8« 


1 10s. )4 


a 461.46 


a 7.19 


a 49.70 


1 -.. 


»- 


f ij.ta 


a 376.74 


a — . 


a -. 


a 1 (H1.89 













4 



COUNTY 


TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HtOHWAT SURFACE 
TYFE GROUP No. 


LENGTH 


ENCINERR. 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MARKERS. 

ETC. 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
k CON- 
DmON 
SURVEY 


OUARD 
RAILS 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 

& FERRY 

OPERATION 


TRAFRC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST Rr 

COUNTIES 

1940 




Federii 


Srtre 


Rdi4 Mile! 


Bridge Feet 




Ccipcfti Ci^nerere..... 

Surface TreAreil 

Miifell>nErtui,,,« 

ConcrrTC flfidget.._.. 

Steel Aridj^ei..^ 

Timber Brtdgei . 

Bfi4jc OficrArinni...- 


L 

1 
) 

a 

7 

a 




3S.77 




t l.W 


t 1J.)7 

61 .» 
104.39 


I 

111.09 


» 


S 4.10 


i 




8 1.67 
1.11 

1.39 


8 4)1.76 
46,21 
19.04 




1 91.60 

)4I.8t 

162, )2 

7,10 

a.ia 

1.91 
1,010.41 





























U.l« 








J, in .10 

10] .00 
JU.OO 




7.)0 
.18 
111 


















.60 






j.on 






































196. » 










1.119.40 






184,10 






























Sub-TDrili 






u.w 


).1«1.10 


» III.IS 


f 10). 11 


S 111.09 


t 9.40 


S 4.50 


t 1.03 


I 1,119.43 


8 6.79 


1 124.05 


i 191.46 


$ 1,614,19 




















1 

1 
4 

a 

7 
8 
> 


11.07 

n.H 




f 1.51 
41.11 

la.ji 
a.6i 


1 i&.as 
iao.9a 

90. &7 
29.40 

97.64 










* 


8 1.71 
1.91 
1.16 


J li.lS 
11.16 
19.41 




8 64.72 

811.11 

110-79 

10.1(1 

H».»7 

8.71 

1,281. }4 












291.11 




184.17 




16.14 






Gr.OeJ 




J77!<l6 
101.10 

lia.o) 


















.80 
.18 

1.11 






































Timber Bridgci 








4.S0 






















UO.)] 






71.00 


l.MO.S'J 






191,86 






























Sub-T^EjIi 






29.«4 


9«.10 


t »i .ai 


1 107.77 


S 291.11 


8 i 61 


i 190,77 


i 72. on 


S 1.690.57 


t a, 86 


8 lll.U 


$ 115.10 


i 1,491.16 
















COUNTY 
TOTALS -. 






■e.m 


4.1!7.» 


f 707.01 


t 711.08 


S U2.a2 


t 11.01 


S 191,17 


I 77.00 


f 1.119.97 


t 11.61 


f 149.17 


a 410.66 


1 


i 6,119.15 




^urlKfc Trcired. .... . 

Concrete Hrid^ft 

Sreel Bfidgfii,.,-,,.. 


6 

7 




.M 


iij^ia" 

446.02 


1 


f 11.46 


* 


t 

1.00 
1,18 


1 






f .06 


t 1.01 




8 l).14 

I.On 
1.28 






































































Snti-TiiriU..... .. 






.« 


7H.I0 


1 ..... . 


1 11.46 


$ 


1 i.ia 


1 


i_ 


8 


8 .06 


> 1,01 




I ii.ai 






















Cerbeor C«trcrerf 




1 
2 
5 
4 
« 


ii.iJ 

74.51 
10.47 






6.)> 
192.10 


»-.. 

188,11 


J 


* 


1 


$ 


t 1-01 
11.11 


i 16.75 
106.71 




( 41.14 

71). SI 








9,81 


7.21 






S.S.R.M. 


















Grided... ... . 




















1.04 


17.19 




».12 
.47 










16J.W 








.47 










































Snti-Tquli . 






a.K 


1«1.10 


i VM 


i 196.18 


1 101,12 


t ,47 








8 11-ia 


% I»0.76 


1 7.11 


1 aiO.44 






















COUNTY 
TOTALS 






im,14 


914. «) 


t <>M 


i 211.04 


1 loa.u 


I 2,75 


i 


t 




i 11.44 


8 HI, 71 


1 7.11 




1 iu.u 
















Surfiee Trtjrect. 

MiiccllineDLr 

Ctjncrete brrd^ei. 


2 
) 

6 




J0.» 
.M 




f 11. » 


} 116.17 


I sa.it 


t 


t 4,15 


$ 


1 


t 1.16 


t 19.17 


1 


1 190.16 




















lai.oD 








,7) 














.71 
































Sh&-TvI4|» 






11. IIS 


161. 00 


1 11. » 


I 116.17 


» sa.ii 


» .71 


( 4.11 


1 


»- - 


8 1.16 


8 19.17 


i 


1 191.11 




















1 

4 
i 


11.16 




I ll.M 


t 201,11 


t 191.11 


f 


J-,.- 


1 


(.. 


f 6.4) 

i.)) 


J 117.)) 
97.10 


8 7.09 


1 54). 10 

102.1) 

4.41 






Gjidcd 










Timber Rrid^ej . 




1.111. to 








4,41 




































Sub-Trx^lt. 






n.u 


l.«l.» 


1 li.M 


S 101.11 


S 191,11 


1 4.41 


1 


% 


1 


f 11.76 


t 114.)) 


1 7.09 


8 650.16 




















COUNTY 
TOTALS. .... 






84. S7 


1,751. an 


I 17, DT 


S MI.19 


1 247,17 


i 5.1! 


1 J. IS 


f 


I 


t IS.tvi 


1 174.10 


I 7.09 


8 


I 941-37 












Ccmenr Cnncre re, . . . . 

Surface Trcirfd . ^ 

Concrete Bridjee.. .. , 


1 
1 
« 




.01 

1.11 


"""hj^so' 


I 

1.07 


1 

21.79 


( 


i 


1 


( 


f 


8 

.11 


t 

9.29 


( 


I 

15.66 
.68 










.aa 




































S.lt.Tr>r.l> 






J.H 


1)7.1^ 


S 1.07 


t 1!,7» 


1 


I .a 


».-.. 


t 


( 


% .11 


8 9.19 




f )a,14 


















UNION 


SitrlKeTreitrd...-,. 
S BH M 




1 

a 


44.7a 

^.I7 




t 11.11 
IdH 


f 401 .M 
«,4J 


1 

10.68 


i 


t HM.ll 


1 


* 


t 7.16 

,94 


J H0.T7 
17,15 


8 11,87 


8 1,217.10 
17.84 
1,14 
4.14 










777.00 
1.014.30 


1,14 
1.04 


























i.io 
















































^O.ftl 


i.sii.;n 


! S4.7! 


t 407.11 


1 10. aa 


S 1.2) 


S 605.71 


1 


t 


f 8. 10 


S 147.91 


8 11.87 


1 1,261,82 
















COUNTY 
TOTALS.. 






■S).7I 


1 l,OA3.4t] 


t it.UJ 


a 411. VI 


1 10.68 


$ 1.96 


1 605.71 


s 


t 


) 8.«] 


% 117. Jl 


1 11. B7 




8 1,198.16 












DIVISION TOTALS— FEDF.R^ I. 

DIVISrON TOTALS-STATE 






Itl.tl 
I.IU.M 


I4,)li.l> 
14, SSI. 10 


} SM.II 
4.10f».58 


t 1,154,47 
7,687,44 


t 1,7B0.1( 
).441.9B 


8 18.lt 
97.27 


1 1.551.71 

i.aai.n 


t 1.00 
4.117.11 


t 1.119.11 
17,771.11 


8 16.10 

194.04 


S 1,(126.01 
!,111.)4 


1 165.26 
2.101.91 


811.101.11 
47.447.22 




DIVISION GHAH 


D TOr.lLS 






1.5)1.»1 


4N,92&.11 


t 4.7.:8-71 


|ltr,a41.91 


I 7, 11). 54 


1 1)5.41 


S 4.4)l.a6 


1 4.111. 11 


JI9,)O0.19 


8 110.24 


i 4. 567. 16 


a 1,869.17 


8 


8Sa, 612.47 



m^m 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
General Accounting DlvlslDn 

STATEMt;NT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PREVENTION COKT BV COHNTJES AND HIGHWAY SlIRFACK TYPE GROI'PS FOR YEAR 1940 



THIRD DIVISION 



COt;NTY 


TlfPE OF 

flONSTHUC- 

TIOM 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


ENUINEIiR- 
ING AMD 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MARKERS, 

ETC 


CENTER 

LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
Ik CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAILS 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 

S FERRY 

OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST BY 
COUNTIES 




FrJfrjl 


Sure 


Raftd Miici 1 Rridftt Fccr 










,16 
9.16 




S - 

}.» 

1.00 


) l,\6 
1.1) 


» 


1- 


( 

9.10 


J-— 


* 


t .04 
1.10 


9 .Tt 
17-11 


9 


t l.ie 

47. )1 
9.91 






S.S.IL.M 

CoDCrfEc Bridj;cii . .. 


I 












1.401.40 




6-91 




































SuI^-TumI,.. 






».61 


1,403.41) 


$ 7.)1 


1 ).ll 


» 


t 6.91 


t 9.10 


J 


» -. 


( 1.14 


1 18.11 


J 


t M.ll 






Ceiqcde CoDcrctr ^- 




1 
1 
1 

4 
« 

T 

9 


1.51 




t J.S6 
41.07 
U.17 


1 SO. 78 
171.67 
1)).67 


$ 


1 


1 

111.61 
I.OO 


t 


1 -. 


* 1.44 
10.0] 
7.17 


9 18-14 
111.10 
1)1.70 


$ ..- 


f 111.01 
678.19 
]«9.76 








J6.H 
71. S) 


11.12 
7.14 






5-B R M 








l.U 


























z.en.N 

4.wa.M 

T.7J9.M 








7.«0 
1},M 
11.00 






),«)).9] 

l.tn 








1.661. )1 
19.16 

61.70 
7,116.70 






S.|.cc] Rn-igci 








4.00 
17.10 
1.40 
























J.JO 
91). 10 




























496.09 


},6W.U 




S.9D 


660.96 


























Sut-ToriK 






114.11 


1I,(JI).J4 


9 1,041.40 


1 )29.;l 


S 109.71 


t 41.16 


t 114.61 


t 497 . 17 


) 9,147.20 


f 11.74 


t 341.94 


t 691.6! 


911.710-48 
















COIIVTY 
TOTAI^ 






1«.74 


17.47«.)4 


i 1 ,0)0-91 


I )14-» 


1 109.71 


f S0.09 


1 114.11 


t 497.17 


1 9.347.10 


% 10. 2S 


t 374 -ni 


t 691.61 


9--. .-- 


911.799-19 




Surfmri: Trwrf4 

SBl M 

CoJlcrcEc DridjEci 

SerI Brid^Ei.. 


7 








1 1.31 


! 


I 


f 


t )1.H 


1 


» 


( 1.01 


9 18.64 


) .- 


9 81.11 


















)14.J0 








17.1) 
-14 














17.11 
17.03 






.)? 








14.91 


































SuHoralx 






A. 94 


6,«19.1!l 


1 9.M 


f 


t 


t 19.09 


t )1.16 


( 14.91 


t 


1 1.01 


t 18.64 


( 


9 ll).91 






SitrfACc TreiTrd 




1 
C 

T 

» 


4S.9« 




t 7.00 


i i4>,ia 


1 199. 10 


1 


( 19 11 


* 


1 


1 9.30 


t 169.11 


( 


» J61.76 

39-06 

1.14 

).04 

10,990-<0 










9TO.)0 
I.OU.IS 


1.90 
1,14 
1.04 
























































&riilft; Cficridon. . .^ 
















U, 910 .00 












































4a. 9B 


1,410.)0 


I 7-00 


1 14S.)0 


$ 11). » 


$ 6.9B 


9 39.6) 


1 .- 


$10,960.00 


i 9.10 


1 169.81 


t 


«l,)»6.0O 




















COUNTY 
TOTAI^ 






S7.91 






( 1 4« . 10 






1 91.01 


9 14.91 


SKI. 910 .00 


9 10. )1 


( lia-41 


9 


t 


til, 701 .91 














CcrndiE Ch^fKF'^TC 

Surface Tieatcd- 

S BR M 

Concrete Bridgri 

Sre^l PridtEf. ... 
Timber Bfidrt* 


I 
2 

) 

7 
t 




J7.14 
4.7) 




$ )1-1I 


f aii.'ji 

11.07 
)9.97 


S 181.41 


i 


t 1).)0 


t .--- 


f 


t 5,79 


1 1IP1.16 

.91 

11.11 


t 11.19 


1 1,411.61 
12.91 
a7.47 
14. )1 
14.17 
1.74 
1,268-14 




















J.7S 


169.0> 
l!-M 










.11 
).9I 








5.4«.47 
061.90 

i.on.Bo 


11.74 
1.90 
).10 
















.» 


11.16 
.64 










































)79.07 




10 .00 


676. H 


1.947.71 






141.86 




























Sub-Tt*!*!*. , 




42.19 


7.iM.n 


( 41). » 


( 9t>0-01 


f 1£7.I1 


1 10.74 


( n.v) 


> <Te.» 


t 1,947.7V 


1 11. K) 


1 110,12 


1 276.0) 


9 1,004,1) 




E5CAMBEA 


CtnvtotConctnf,... -.^^^.^ 


1 
1 
1 
4 
1 
6 
S 


4S.76 
44. ]l 
l.M 
).9) 
l.U 




19,41 


t 100.19 

itO.K 

9. CI 


; 

US. 90 


» 


t 

9.40 


1 


t 


f 7.31 
7.09 


9 11!. 71 
129.46 


J 

20.14 


9 146.61 

991.19 

9.91 

).)4 






5.B.R.M..-...,„.,.. 



































































901.1) 
976.*) 




.64 
t.Wi 




1.60 
1.11 














1.14 
11.17 






Ticibcr Biidcci 














































Siit-Tuuli 






97.9) 


1 ,«J9.7J 


I J4.TO 


1 )g4-64 


1 111.911 


t ).4I 


$ 9.40 


«. -- 


9 — - 


t 14.41 


f 163.19 


i 20, 14 


9 1,166.09 






COUNTY 






H(l.J4 






( I.4S4.69 




f 16-11 


f 14 90 


9 *7«.)» 


1 1,947.7) 


1 16.91 


« 181-10 


9 198. K 


(. 


t 6,171.64 

































COUNTIT 


TYPE OF 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE liROUP No. 


LENGTH 


EMGINEfR- 
INC AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS. 
GATES. 


CliNTER 


LOGGING 
MILEAGE 
« CON- 
DITtON 
SURVEY 


GUARD 
KAILS 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC. 


ORIDCE 

& FERRY 

OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC. 

TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


StINDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

G HOURS 

1940 


COST BY 
COUNTIES 
1940 _ 


Ftdcril Srirc 


Rnaj Mil" | Bridgt Feet 


HAHKEI15, 
ETC. 






Ccmcru CortcrfTC 

Surfjn;* TrtAred^ 

SBHM ...... 


1 
I 
1 

7 
S 




.09 
11.11 


1M.90 


V- 

5.70 

i'.ii 

SM.75 


I 

11,10 
11.71 


« 


t 

44^Di" 


.':::::::::: 


» - - 


1 

'"i|iii^7« 


I 

.59 
,9) 


*. 

10.7s 
17,06 


» 



is^ii' 


» 

40.57 

40.70 

44,06 

41.14 

5, 431. 89 






Sub-Ta»tH 






t4.A9 


17.910.77 


* )9J.71 


f 44.01 


* — 


I 44.M 


1.— - 


1 57.14 


( 1, til .78 


« 1.51 


1 17.64 


» 157.56 


i 1,611.51 




FRANKLIN 


SuiImCc Tn4Kd*«,^-- 

S.BR.M 

GnJ^J - 

Concrtie Bridxo 

Sitcl lfSrtctj[f( 

Timber Btldgti 




1 
1 

4 
6 

7 

a 

9 


41.10 
6.87 
1.6J 


66^60 

lll.M 
l,J».ll 


t 15.68 

ilj*" 

19t.ll 


1 314.14 
17.10 


i 


I - 

lis 
.55 

4.65 


$ 


t 


»— 

'"i9l599,»i 

7^90' 

1,>56.11 


I 7.44 
1.10 
.41 


« 155.77 
10.07 
7.68 


» 11.17 


f 733.90 

53.57 

1.1(1 

19,399.31 

.35 

50,76 

1,311,46 

111,744.75 






Siil.-ToHll 






30.10 


1,76S.4S 


t 114.61 


$ 567.69 


». — 


t 3.19 


* 


» -- 


111,441.77 


i 8. 96 


« 161.51 


$ 111.00 






COUNTY 
TOTALS 






61 .» 


19.705.71 


1 711.11 


9 415.70 


J -- 


S 50.09 


J 


S 17.14 


tl4,756.5S 


1 10.41 


1 Ml. 16 


J 418.11 


i 


116,366.13 




CcFntDiConcrcEc 

Surf ICC Truitil 

ConrTcte llridfci. 

Sltrl BiiJjei 

Brld|[e Opcralion 


1 
) 

A 
7 
S 




19.97 

a.S6 


""i^iiiiii" 

S>.9I 


1 »4.«6 

1,65 

4.» 

1,M 

140. 4S 


* 511.45 
11.64 

10.31 


S 110.17 

ii'.m 


J... 

1^7 

.17 


» 51ft -66 
11.70 


$ 24.60 
ii.67' 


* 

it.ii 

4.00 

117.73 


S 1.10 
1,57 


I 58.34 
13.01 


S 41.94 
94.40 


$ 1,169,10 

74.13 

45.08 

15.69 

1.M1.96 














Sbb-To(iJ3---- 






11. SI 


1.790.(17 


t 111.95 


; 341.45 


I 111.77 


1 1.64 


1 «».J6 


1 S1.J7 


1 146. 1> 


J 4.57 


J 61.13 


t 137.34 


f 1,137.18 






Ceibc Qt Concj'c K . . - . . 

SurficeTmic4 -^ 

Gndti 

CaivcFEFt Bridf«.--.. 

SE4el BridKi. 

Tinhcr BrHf;» 




1 

1 
4 
t 
7 

a 


14.71 
14. SI 
Ji.lJ 


' iiilOT^TO 
141.90 
7IJ.50 


1 61.49 
15.55 


» 1.55 
616.11 


f 317.41 
67.09 


t 

9.13 

.41 
I.ll 


t 709. 7« 
39. IS 


t 

loiii 


» 

'^^'90' 


I 1.11 
4,57 
1.69 


S 41.93 
35.50 
49.17 


« 45.14 
11.41 


1 l,l»0.91 
937.34 
31.16 
9.13 
10,71 
11.17 












SoK-Toiill-- - 






74.49 


4,01], 10 


t «4.S4 


t 617.77 


i 594.51 


t 11.93 


» 769.17 


t 10.11 


J 9 90 


I 9.61 


f 175.63 


1 38.76 


f 1,111.47 






COJNTY 
TOTACS 






101. Ql 


6,151.17 


t 191.79 


f l.nio.U 


$ 518,30 


1 14. S7 


i 1,153.51 


f 61.38 


$ 656.46 


I 14,13 


1 139,00 


t 196.10 


t- 


14,599.73 




CtpieqE toncTftc....- 

SB.R.M 

Cane re EC Itrid^ci 

Bridge Opera Etaq 


1 
3 
6 


... -- 


.11 
3.01 


""4)il40 


S 

519^31 


t 7.111 


* 


« 

i'io" 


1 


t 

61.00 
11.73 


i -• 

i|485.17 


f 


t 


J 

"" iio^ji" 


t 7.10 

il'30 

5,038.17 






Sub-Tniili 






i.J6 


4 SI .40 


I 519.51 


1 7. JO 


* 


« 1.50 


»-.- 


J M.7J 


* 1,415,17 


f 


1 - 


t 110.95 


f 1.117. 17 




CfLF 


CcnrnE C^ivcccrc 

Suffice Trc» led. „.„ 

Cpncretf BEHdec* 

Tiinkci erldjci 




I 

1 

6 
> 
9 


.41 
61.79 


lis' SO 
9J0.J0 


t 1.45 

19.^6 

i'.m 

I9>.0S 


1 1 to 

lOCSl 

isiis" 


t 75.10 
17.11 


t 

!«' 

l.M 


( 9.50 
S4.16 


t 


I 

'ii6i4li! 


* -- 

11.04 


t .- 

119.79 


t 

11,74 

199,96 


$ 91.13 

543.61 

,65 

19.45 

1,164.38 






Dri Jfe Operation 












Sab-Totili , 






65.11 


l,l«.10 


$ 516.11 


t 174.76 


f 101.51 


S 3.43 


S 61.66 


f 81.31 


4 1,684.31 


S 11.04 


S 119.79 


i 111.70 


S 1,911.65 






COUNTY 

TOTALS..^.... 






66.57 


t, 647 .60 


f (55 45 


) 111 OA 


t 101.51 






S IM.06 


1 4,169.38 


t 11.04 


i 119.79 


f 411. «1 




I 6,059.51 
















.56 


iii.75' 

1II.30 

1,401.90 


1 — 


5 


f.-... 

47.14 
6-16 


i ,,.,; s 10.00 


* 


J 


i .M J 1.67 


J 


I 1 1 .73 
11,5? 
6.10 

.69 
3.91 






Surface TecaEcd-. - - , 

CoKrttt Bfid^ci 

SECfl Hridnc* 

Tinbcr Uiid(rci 


2 

i 
7 


3.76 


.64 

.6e 

6.93 




1.46 


16.36 






SfilkToril. 






9.65 


l.Hi4.l5 


% .65 


» S.71 


S 35.30 


t ».13 


S lO.OIl 


s 


»- — 


I l.SS 


) 11.13 




1 107.76 










KOLHES 


SDrliecTrciEcd 

Graded 

Timber Sridjei 




1 
1 


17. J9 


SilBQ^OO 


t 15. OS 


1 540.01 
7.91 


t 94.09 


t 

9i4S 


f J4.69 


s 


t- 


i 6.91 
4.84 


1 116.14 
61,41 


1 19.13 


i 673.15 

101.17 

9.41 






Sub-TcJrili.. ^ 






74.14 


i.saa.oo 


t 15.05 


I 547,91 


I 96.09 


1 9.41 


f 34.69 


(- 


J. .... 


» 11.76 


S 114.65 


S 19.11 


t 7M.W 






COUNTY 
TOT (SIS 






11. «9 


G, 14.1. 15 


1 15.70 


f 553.71 


1 151.19 


t 17.75 


1 <4.6) 


f 


< 


$ 11.31 


1 141.81 


1 19.11 


f ..- - 


S 896. i4 



STATK SOAD DEPARTMXMT OF FLORIDA 
GenerBl Accountlnfi MftEion 

STATEMENT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PREVENTION COST BY COUNTIES AND HIGHWAY SliRFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1940 

TUUtO DIVKBON — ContliitMd 



C013NTV 


TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HIGHWAY SUilFACE ! 
TYPE GROUP No LENGTH 


ENGINEER- 
ING AND 
SUPER. 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MARKERS, 

ETC. 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
A CON- 


r.ir.4Rn 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 

» FERRY 

OPERATION 


TRAFFIC 
IN.SPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIF,^ 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 
GROUPS 

1940 


CCKT BY 

COUNTIES 




1 
Fcdcrtl 1 Srilc 1 Raid Milfft 


BrjiKC Feci 


DITION 1 XAiii 

,SUBVEY ' 


1940 




Crmrni Caocicic 

Surlier Ticilcil 

CwnCfTCe I)tp4|£».- ... 

SEcel Prid^f 

Btidgt Operaiian — * 


1 

Z 
fi 
7 
» 




6.Z4 
IS. SO 




t 7,M 


I 1.33 
9.1> 


i 1:5.46 

203. eo 


» 


* 31.2! 
54.10 






t l.OC 
1.9t 


t 1B.13 
54.0] 




t 157,10 

316.19 

32.11 

1,64 

1,017.60 






















4,01 ].« 
W.9J 


.4R 


11.59 
.17 




40. BI 

1.47 

B02.7) 






























140.41 














94. 40 






























Sttb-Toia^i...^-,-- 






U.74 


4,a74.H9 


t 141.76 


% 10.93 


I 3111.26 


S 11.76 


1 107.33 




f B46.B1 


1 1.96 


( 71.11 


I 94.40 


t 1,676.71 






















2 

I 

i 
T 


l».I] 
1.49 




» 74.11 


1 343.01 


1 634.44 




$ 143.31 


1 


t 


t 10.77 
3.13 


1 179.01 
37.10 


I 43.11 


1 1,737.95 
60.33 




JACIiSON 


G.idcd 










MiiccllincDui 


























Cuncrctc OrLb^tcS---- 




i.iaj.it 

111.00 
1,4».M 








J.41 
.» 

4.50 














1.41 

.33 

26,34 
































Tirabtf Bridgci 






1,14 


ll.U 








9,W 


- -- ' 


~ '- 


































1«.75 


l.TM.n* 


f 71.11 


f 334.1] 


1 C14 . 14 


S t.nt 


i 141. Jl 




( 9.90 


t 13.90 


1 43».1> 


f 41.11 


• 1,I2>.36 


















COUNTV 
TOTALS-, - - 






HI . H9 


^.469. AS 


$ 214.^1 


i ^A5.iA 


J i.oii.m 


% is.m 




t 


* 653. 9J 


1 17.16 


I 508.56 


S 117.58 


( 




















i.irl.ct Trtittd 

Comrctc Bfidjci 


1 




23, S9 


1'9.J1 


I 145 11 


J 147,97 


1 1T5.75 


i 40,™ 

-43 


i 367,39 




I _... 


( 3.76 


S 68 .91 


t 43.27 


* 1,194.1! 
.43 
































{uVTniqli 






U.S9 


149. » 


( 143.11 


1 147.97 


% ns.7s 


t 40,43 


t 367,39 




f 


t 3 -7* 


1 08-91 


1 41.17 


1 1,I94,M 
























] 
1 
•1 
6 
7 


9.01 
37. M 
M.l) 




S 64. nj 
46.17 
17.99 


I '01. «l 
733. S9 
15.00 






f SI. 04 






t 1.41 
4.41 
J.10 


26.44 
10.64 
96,79 


41.76 
34.19 
13,91 


617.33 

1,040.01 

339,01 

J-27 

.12 

5.10 












lAl .94 










JEFFERSON 


Cr<dcd 

CnnLmc lindgci..-, 
StEcl Bfidi^n.,-... - 










170.00 








1. 134.20 

40.4) 

1,7«.10 




3.17 
.11 
3.10 


































TinlHr Biidfci 






















































inli-Towij 






69.78 


1.941.71 


t 1J1.41 


t 1,101.40 


I tSI.94 


J ».*» 


t )9.70 




t 170.00 


1 11.17 


1 103,17 


1 19.81 


t 1,005.16 






COUNTY 
TOTALS. 






91. )7 


3,092.00 


t 183.1) 


$ 1. 1111. 57 


J 137.72 


$ 4B,92 


t 607.09 




1 ITO.tB 


f 14,93 


t 171.79 


1 113.15 
















iC«[n(n[ CofKrtTt 


1 
1 
■1 
6 
1 




21.70 
1.17 




$ 163,61 


1 1.0fi7.04 
4.30 


1 




.( 4.O0 




J 


1 3. "7 ] S 65.40 


t 106.35 






SurliHic Trcircd 

Grmdcd 






3.61 




















.19 


3.41 








Ceneritc Bridgci 

Tmhet Hridj{?» 


)97.[n 

ilo.30 
































.31 














,12 






































!>.« 


W7.30 


I 165.61 


1 1,091.34 




i .11 


I ng.M 






t 4.36 


t B3.19 


t 106.33 


t 1,133.16 
























1 
1 
4 
6 
7 
S 


«.4) 
37 .« 
9,57 




( 164.11 
11.04 


S 91.05 
394 .» 


1 313,99 
111,10 




t 377.48 

iiB.oa 




1 


$ 7.32 
4.95 
1.16 


) 131,79 
90.14 
59.44 


I 77,17 
17.95 


t 1,169,91 

(19.47 

41.60 

1.80 

.38 

3.39 




LEON 


SLili4:e Trciird.- 












Gridtd 
















CaiKrtte Bnd^Ei.- 





M1.70 

132.10 

1,244.7^ 








l.M 
.51 

3. J! 
































































































93.4K 


1,070.« 


t 191,13 


1 4)1,44 


S 319.79 


* 1.77 


> 703.41 






t 14.31 


1 161. J7 


t 95.11 


1 1,2)6.73 


















COUNTY 
TOTAIS 






lil.ll 


1,S77.90 


S 337. M 


t 1,343.96 










1... 


t l»-W 


1 344.75 


1 101.47 




> ]|49I.01 

















iffc iDdiiEttci crcdittr 



OOONTT 


TVPJE OF 

CONST* UC- 

TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GBOUP No. 


LEKOTH 


ENCtNEEt. 
INC AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS. 

GATES, 

MAKl^EKS, 

ETC. 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
» CON- 
DITION 
SURVEY 




LIGHTING 


BRIDGE 

k FEflRY 

OPERATION 


TRAFFIC 

IN SPEC, 

TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COIT BY 

aUIPACE 

TYfE 

GROUPS 

1940 


COSTBT 




Fcdnil 


Sure 


Hold .Uplet 


Brid^ Feet 


RAIIjS 


ETC. 


1940 




5urlji;c Tr«4Kd - 

S M.l.M _, 

Gridtd.- 


1 

i 

4 

a 

7 




.48 
«.S) 
4.71 




f 1.14 


* 11,90 




» 


1 


t 


a 


t ,08 


a 1.40 


a 


a 16.91 


























1.71! 














i'M' 






Cc»ncnte BrjdftEi.. . .. 

SekI llri<l^ 

Timber Bttclgit. .,„. 




1,011.)0 
5)4, JO 

yn.ta 


































1,54 














i'ji' 


























Sub T(, til. 






11.11 


l.SAl.AO 


* 1.S4 


1 15.90 


f 


t 7,14 


t 


a.. 


i — - 


1 .08 


a 1.4B 


$ 


a 14.16 




LIBEETIf 






I 
4 
A 
1 
> 


)9.70 
10,01 




i M.79 


t )M.}9 


i 78.14 




1 15.80 


a -- 


t 


a 1.19 

».»7 


a H-« 

71-J4 


t 11.18 


a ei9.ii 

76. 31 

1.10 

.10 

1.10 






CraJtil 












Cnncfi.c Ciiit...... 

SiccI Btidici 





IrTOfi.OO 
Tl,» 
t14.9« 








1,1D 
,10 
1.10 






































Tinbcr Bridgci 




























Sab-Toiil. 






te.il 


i,i;i,iQ 


t 15.79 


t 198.59 


I 76,14 


t 1,10 


t 11. M 


t 


t 


a 9.16 


f 169.16 


a 15.11 


f 711.11 






COUNTY 
TOTALS 






71-46 


1,114,80 


t 17.11 


! 411.19 


t 76.14 


i 11,74 


1 11. «0 


t... 


a 


1 9.14 


S 170.16 


t 11.11 


t 


a 743.38 


jSurfuc TrcAlfd...... 


1 
) 

6 

7 
t 
9 




lO.H 
10. )1 




I i.ii 




f U1.4) 
1,«S.99 




f IB. 80 


1 - 


f 


a 3.10 

i.ei 


t 60.17 




a 146.56 

1,444.81 

4-19 

115.41 

6,10 

1.949,18 






S BH M 




'i,4i!'4o' 
llfi,10 
17fl,0f> 


ID.U 










CoQcrccp llridaei .. 

fticl Sridici 

Tinticr SriHfci 

Bridj^ Oret-.Eion 


4,19 
,19 

,10 


















11. 7t 








102.68 








9,81 










6.ia 
























197. ai 


975.71 






1J1.5S 






Suh-Turili 






M.i] 


l.Ul.W 


% 119.11 


S 1&.01 


1 l,S«4.41 


f 5.ia 


1 IB.KI 


t 700,11 


1 975,31 


a 4.95 


% 90.41 


a 161. 5! 


a 5,777,05 




OKALOOSA 






1 
) 
« 
7 
11 


71. Bl 
19. 4a 




t 54.41 

11,94 


I ISSI.M 
lll.U 


1 1.1)8.55 
107,01 




t 61.44 
17.J9 


a, 


a 


a 11.67 

4.71 


t 111,91 
8}, 11 


t 16.97 
8.41 


I 1,187,61 

511.91 

7.16 

14.70 

50.117 






s.b.ii.M 

ConCTcEc Biideci....- 

Se^cJ Hrtdjrf. . 

Timbrr flridgri^. . . 


:":::;:;:::: 


2p610.«0 
143, 40 








7.56 

.70 
19.80 


















34.01) 














lO.lAO.ao 




11.00 


9.07 














COUNTY 
TOTALS 


— 




IH.Jl 


IS, OS). 71.1 


( 31)1. 7S 


i 101.90 


S 1,979.11 


$ 41.44 


5 107.61 


$ 54.00 
a 714.11 


» -. 

a 975.7) 


$ 16.39 

a 1 1 . 14 


S 199.06 


t 45.40 
a 106.78 


a 1,719.68 
1 


a 6,1(56.73 




Ctmtnt Confrere 

SuFlicf TrelEed 

SB R.M.. 

M:<ullincaui 

CoiKrcEc Btidjtei 

SEttI ttiiSEI ... 
Timttr flridit,..,... 
Bridge Opcr4rlori . . , . 


1 

4 
6 
7 
1 

9 


:::::;■"::■ 


J. IS 
14, ■« 
11. $9 

4.9i 




$ 11.14 


i ir.K 


i 100.69 


*- 


t 104.01 




f 




a 16.66 


a 711.87 
43.88 
111.10 
119.41 
14.91 
1.07 
56.51 
1,361,94 










1.11 

1.84 
14.91 


43. » 
70.09 
14.55 








1.07 
J.OB 


58,10 
19.11 


















'"s]949,i4 

IT1,«I1 

1,n7.» 


lU.U 




11. M 












14.95 

].<n 

14. IJ 










'""ii^ii" 








.. 






— -- — 
















sii.it 






HI. 01 


1,870.14 






114.06 






SBb-Tctlil* ... 






49. H 


II,11B,]4 


1 111.80 




f 10.17 


a 116.16 


a 14103 


J 1,6T0,!4 


a 41.98 


1 141.60 


a 140.71 


t 5.0J5.7J 




SANTA ROSA 
















Surf.™ Tft.rd _ 

SB KM 




1 
> 

4 
ft 


i».n 

12.40 
l.iO 




1 ».io 

J.77 


1 148.90 
41.1(1 


i 401.01 


t 35.85 


t 


a - 


f 


J 5.60 
.09 
1.70 


1 101.17 
1.69 

11.11 


a 40.94 


a 1.039,99 
48.81 
11.11 












Grided. 






















Miucll.ncain 


























CoiwLiezt Bridgci..... 




1,U0.II4 
1,107,40 








6.84 

4.14 














6^84" 

16,14 






Timber Bridge....... 








11.00 




















SBi>.Tt>l.l. 






101, aik 


4.831,14 


1 81.17 


$ 401, 00 


f 40] .01 


f 97.31 


1 


f 


t 


1 7.39 


a 114.97 


a 40.94 


a 1.145,1) 
















COUNTY 
TOTALS. 






HI. 01 


lA,Ilfi.SH 


t 114.07 


1 419.47 


S »79,11 


* 117.80 


{ lie.M 


a 141.01 


a 1.670.14 


a 49.17 


J 17fl.57 


a 181 .86 


a 


a 4,198.88 






1 
1 
6 




).97 
5.57 




t 1.59 

1,07 


% 11.39 
15.71 


1 


t- 


1 


a 


a 


a .E^4 
i.ji 


$ 11. N) 
11.11 


( 


a 16,11 

30.11 
8,40 




iS.B.K.M , 










COfltrerc firidgn 




1.910.011 




a. 40 














Sob-Tordi ._ 






11. )4 


1,910.00 


t l.M 


( 11,10 


»- 


i 1.40 


t.., 


a.,,. 


1 


a 1.85 


a 11.71 


a 


a 84.73 










2 
» 
4 
t 

a 


J7,97 
• SI 

7.n 




f 51 .91 


f f»«,97 


I._ _ 


> 


t 17.90 


t 


1,-, 


a 1.40 

.09 
1.70 


( 101.17 
l.W 
11.11 


a 13.94 


a 831 .« 

1.78 
31,51 

1,639.03 
1.71 




WAKULLA 


S B.B.M 








Copcrer* Bridge!.. . .. 




isi'io' 

lc9B0.15 








'ir 

5.71 






"iieii'ii' 








Ttjnber Brtd|ei...,. . 
























iut-Tlllll. 






4t.43 


l.lM.iS 


t 31.98 


1 H7.11 


* 


$ 6.15 


$ 17.B0 


». 


a 1.61). It 


a 7.19 


a 114.97 


a i).94 


t 5,519, )1 






COUUTT 
TOTALS 






JT.Si 


J.07J.W 


% ».M 


> 703 .61 


) 






a 1,818.11 


_J 


a 13.94 




t 3.il4.M 





















NOT£j ^Uftc^ ryjn; idJititn o-Efliri. 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
Gcneial Accoimtlnft Division 

aTATEMKNT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PRKVENTION OJHT BY COtiNTIES AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1940 



THIIUt DIVISION — Continued 



COUNTY 


TTFE OF 
CONSTRUC- 
TION 


KJGKWAV 
TYPE OR 

Fc<l[ril 


SURFACE 
OUP No. 


LENGTH 


ENGINEER. 
JNG ANO 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES, 
MARKERS, 

LTL. 


CENTER 

LINES 


LOGGING 

MILEAGE 

« CON- 

QITIOM 

SURVEY 


Gl!,\RD 


UGHTINf. 
BRIDGES 


BRIDGE 

A PERRY 

OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDI Ei 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TTFE 

GROUPS 

1940 


COST BY 
COUNTIES 




Sine 


Hfld Mi in 


Bridie Felt 


RAIIJ 1 ETC 

1 


1940 




S.B.H.M 

Caocrere 9iiAgfi, , ... 

StccJ BfidKi-,-- 

Tlnlx Bfiilitn 

Bridjce OpeMtitw 


1 
> 
6 
7 
< 
9 




s.oa 
]4.ie 




f 


( 1.61 
M,99 


f 


t- 


I 

11,17 


». 


$ 


t .19 

4.87 


I 9-00 
81,91 


( 


i 11.10 
I7».10 








" i.ioi^oo 
lu.on 

JTJ.70 


t.U 
































































J.Dtl 




l.Og 














4,08 
106.13 


















108.13 








































Sub-Torili 






n.u 


6,U).70 


f 1.14 


f sj.eo 




* l.D« 


» 11.17 


t - 


f iaa.13 


8 1.3& 


I 97.91 




» 397,71 
























1 

4 
A 
7 
B 
9 


ai.fl 

17.85 




; 14.18 

lO.lB 


1 9IS,M 

1U.9S 

!.16 

1,00 


I 117.77 




t 40.10 

m.<o 


t 


f 


i 15.11 
5-44 

1.79 


1 119. 48 
99.10 
71.14 


t 


)J,75 
20.84 


8 1.644,71 

481.71 

78.59 

9.10 

1.18 

40.91 

7. 959. 51 




WALTON 


S.B.R H 

GriJcd 
























Cancretf Hfidns, 




l,491-4n 

441.70 
t. 111. 90 






7.10 
I.IB 
17.84 














Sictl Rridjici 




























11,11 

4.00 




















tlridgt <ipit*li»a 






JW.17 






161.11 


*,M1.47 






411.14 


























.■iub-TBuli 






11). )l 


9.09£>.OQ 


1 714. » 


S 1,019,01 


» 187.77 


t It .11 


8 in. 70 


( iei.55 


1 A,U1.47 


( 11. 55 


( 411.01 


1 


417.91 


110,19e,17 
















COUNTY 
TOTALS 






ni.M 


15.401.7a 


J 721.77 


f 1,114.61 


1 187.77 


i 17.40 


J J46.97 


t 181.55 


1 
i 8.887.80 { f 17.71 


S 309 . 91 


8 


417.91 




















Surljtjf Trtifcii . 

Cftatrttz BrLdirn.. 

SiccI BriJsci. — 

Tiinh« R,id|tn 


1 
1 

6 
7 

a 




1.0! 




1 79. B« 


) II Bl 

1.40 


J.., 


f -- 


1 3U-85 


I 




$ 14,75 
.95 


1 


16.75 


J 474.19 

3.58 

.11 

,69 

3.11 








90.00 
lU.W 




.05 








.11 
.M 
5.51 




















































































Suh-Toi.li 






1*J7 


I,J1).70 


t 79. H 


1 *.« 


» •-. 


f 4.41 


1 515.81 


1 


»-., 


1 .W 


1 tl.M 


f 


38.71 


i 481.01 




WASHINGTON 














1 
2 
]. 

4 
6 

7 
B 


.11 

».01 
9.74 
H.lt 




» . 

4».» 


* 

IM.Bl 
11.49 


t 

159,41 


t — 


* - - 

414-91 

11.10 


( 


1 


$ 

9.17 
1,51 


I - 

187.15 
21. 4t 


»- 


"ii^ii" 


1 

981.77 
61.81 




Sui(.£! Tif.itd 






SBH.M., „. 
















Gr.dtJ 

Coac-rciE Bridge* 






















Ii41].l4 

m.io 








9,n 

1.70 
1-75 














9.89 
1.70 
9.81 






Stcrl Bftd0t« .. 




























Tinliir Biidim 








4.ia 












































bot-Totili 






90. « 


e,tl0.74 


S 4B.)J 


t 114.44 


i 119.41 


t 17.13 


( 417.01 






t 10.73 


t 191.81 


t 


51.11 


1 1,066.11 




















COUNTY 
TOTALS 






91.71) 


il.IM.44 






i 159.45 


S 11. 7> 


1 790.84 


1 


t 


f 11.59 


I 111.49 


t 




t 


















DtVmON TOTA 
OtVBJON TOTA 


LS— FRDFRAL 

.-S— STATE . . 






1*0 -B$ 
1,)»,K 


7l.ilO.?l 


f 1.1)4.11 

1 tia <l 


1 1,718,8* 
8,188.11 


% 5.111.84 

4,850.65 


$ 715. 18 
199.91 


$ 1.648.11 
1.8J9.81 


f 1,708.31 
875.14 


(11, m. 7* 

■1.9<I-M 


f 90.08 
107.74 


t 91). «1 
1, 800. 15 


i 1 

1 


,171.57 
,096.41 


116,549.61 
109.701.15 














DIVISIOM GRAND TOTALS 






1.740,74 






f 111.09 


1 4,488.01 


$ 1,5S1.M 


(94,711.81 


f 297.11 


I 4,711.17 


t 3,874.98 


(— 























[fpc ladicjid iifAi^t. 



rODRTH DIVISION 



COUNTY 


TTPE OF 

CONSTRUC' 

TION 


HIGHWAY SUJLFACE 
rvPB GROUP No. 


LENGTH 


EMCINEEK- 
ING A NO 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS. 

GATES 

MARKEItS. 

ETC 


CENTER 
LINES 


LOGGING 

MILEAGE 

» CON. 

DITION 

SURVET 


OLIARD 
IIAII.S 


UGHTJNG 

BRIDGES 

ETC, 


BRIDGE 

It tERRY 

OPERATION 


TRAFnC 

IN SPEC. 

HON 


TR,1FFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BV 
SURFACE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST BY 
COUNTIES 




FcdrriJ 


StAtt 


Rati Milci 


Br^d|7 p^ei 


1940 




Cetncni Concrete. ».^- 

Suj-Utf Ttftttcd ., 

Grided 


i 

2 
4 

9 




11. M 
11.77 




t la.li 
.97 


1 512.73 

7.77 


1 --. 


1 


S 2,47l.)l 
10.17 


J..- 


1 


f 


1.41 
2.10 
4-31 


t 


61.31 
40.11 
81.33 


1 


23.01 


* 3,1)1.14 
61.44 
86.64 
).61 
30,84 
1,491.64 






























Concrcrc Bfidflci 

StftI Bridgei.^ 




910.10 
1S7.M1 




l.l> 
21.79 




1.6] 


















1..41 
137.77 

1 299.11 






6,19 
41.46 




















1,074.01 






131.36 




















Sub-Totili 






«1.H 
^4.01 


1bD77.10 


t )43 47 




( 3.10 


t 2,4111.76 


1 34.67 


$ 1,074.03 


f 


10.11 


1 


164.68 


t 


133.57 


$ 4,613.9) 
















£KnVAR,Cli 






z 
} 

6 
7 




I 31. « 

7.1) 
2.iO 


% 41* .04 
1)6.11 
29. )1 
69). 69 


» 134,94 


s 


« (31.11 


1 


t - 


t 


8,33 
1.00 


I 


131.11 
16.19 


1 


10.10 


» 1,116.91 
162.69 
)2,»9 
9)5.55 










""" 












901.90 

44.(10 

1.1U 10 




1.0« 

l.ya 














%Kz\ Bridget.... ... 








134,41 








17.07 






Timber hnd/it* 














Brid^t Ofrcfiiiioa . .. 




1,117 .64 
S 1.3)1.0) 










431.31 


9,116.6) 






664.19 


11,491.79 






» l.)19.3) 
















Sti|i-TDIJI» 






K.n 


J 3)4.9* 


* '" 


1 6)1,31 


1 563.73 


1 9,128.61 


t 


9,)5 


1 


170.61 


• 


741,46 


^14,460,04 






COUNTY 
TOTALS-. 






12). 9A 


J,J9S'.40 


1 1,»)4.!4 


1 1,861.62 


i !)4.94 


S 6.46 


» 3.)20.il 


< 640.40 


(10,102.66 


t 


19.47 


t 


3)3.30 


) 


897.03 


1 


119,273.97 
















Canc^Fcc Hrid^tx.. 


2 




11. »r 


661.00 


1.7* 


* 9. 92 

S.fl 

S 19.60 


S 


J 

19.07 


I 


» 


I 


i 


.W 


t 


).S1 


1. 




S 16.11 
30.5) 
































.Sub-Tor>l»...... . 






11. S7 


6&1.00 1 $ J. 26 




( 19.07 


t --- 


* --- 


$.- 


1 


.10 


1 


3.51 


t- 




i 46,7) 


















1 
> 
) 

6 

7 

a 

9 


J. 74 


1 i IJ.A4 


( 17S.41 
6.9t 
Vt.KJ 


t 911.02 


1 


t 39,67 


1 


f 


t 


13.91 


i 


290.49 


( 


7.(8 


1 1,577.8) 

7.31 

1)9.31 






S,B,R.M,_._„._„. 




iji.iio" 

1)9.40 
9.M7.20 


.40 
.67 












Hi (Cf J^iflcf ui . . - ^ . . , 














3.60 


101.17 


. . 




COLLIER 






















Srctl Jlridgei. 






).eii 

191.11 


B.69 
ll.VI 


Vt'.ia 


.40 
U.29 




17.10 










16.71 

96.17 

1,206.60 






Timber Bridp^i 




















SriJ^ Optriiinn 








900-00 






110.47 




























Snl»-Tf>r»lj. _.... 






i:a.iT 


9.9M.e(l 


J im.oii 

f 220. )1 


J 357.11 

( 176. 7« 


i 913.02 


1 26.69 


t 39.67 


$ 17.10 


t 900.00 


1 


11.31 


i 


3S1.66 


( 


118.11 


f 1,058.07 






COUNTY 

TOTALS.. 






14C.04 


lo.jitg.io 


1 
S 943.02 \ $ 47.76 


I 39. 6T 


$ 17.10 


f 900.00 


1 


11. B2 


% 


398.18 


1 


118.15 


».. 


t 1,104.61 




CeCntnt CottCTett . .. 
Mi KfJ iin^a ut . . ^ . _ . . 
Ccncrcle firid^fit.. ... 
Srrcl SriiJ^a 


1 
S 

7 






'eii^jo 

J7.0O 


S 17. ii 

16. Bl 


! 291.47 

77.99 

,64 




f 146.14 
96. US 


$ 


( 


I 


4.14 
1.73 


J 


7). 15 
11. 90 


i 


15.69 
6.60 


3 662.71 

5(0.1) 

Z.42 

.10 


















l.Tt 
,10 


























































Sub-Tor*J . 






)»<7« 


6U.S0 


t 44 M 


t 372.10 

1 3.)1 
410,90 


* 117.12 


1 i.ia 


1 341.12 


» 


f 


» 


i.»9 


% 


107.45 


f 


14.49 


t 1,123.49 










1 

1 

6 

1 


llli.M 
1.70 




t V1.69 
71.9] 


1- -- 

624.17 


1 


i 4)1.9) 

Jil.ll 

• 17 

1.3« 


1 


t 


f 


.TO 
IS.JJ 


% 


11.80 
3)5.34 

4.97 


> 


19.31 
40.47 


( 323.18 

2,291.09 
5,24 
17.78 
49.91 
1,1(3.)6 
)9.60 
11.836.69 

1,443,17 
















Gridtd ,,. 












DADE 






179.(0 
3,949.10 


.14 

i.m 

H4.)7 

,B0 

1,916.17 

4.17 


fl.ai 

16.9) 
971.11 
10.19 










.» 












K.IO 
1.94 


tl.71 

.M 

0.61 












SCfcl eridj^ei., 








66.11 








78.81 




































a,ti6,i4 






1,074.16 






KoM.it •nfl$rrcct$ 
Ndt ^Eiie Owned . 




11 .CH 


1.407.6-1 




































Stjb'tt^rali 




.... .... 


117. « 


»,lt7,70 


! 1.194.M 


5 1,471 51 


i l.lSl.l) 


S 21.12 


I 1,044.49 


i 66.)] 


i 6,116.24 


1 


19.46 


» 


360.10 


1 


.213.00 


fl 7,474 .02 






COUNTY 
TOTALS ..„.,. 






IM.ll 


•,«M.70 


} 1,1)1.17 


1 1,147.62 


S 2, I*). 27 


t 11.00 


» 1,1M,7I 


f 66.31 


t ft.JUA. (4 


( 


75.33 




467,6) 


f 


,137.19 


¥ 


$11,699,)! 



















■I 



STATE ROAD DEFABTMXNT OF FLORIDA 
G«netal Accounting Division 

STATKMIv.NT OF TUAKlqC AND TRAFFIC ACCIDENT PKKVKNTION mm BV COINTIKN AND HIGHWAY SIRFACK TYPE GROliPS FOR YKAll 1040 

FOURTH DIVISION — ConUnued 



COUNTY 


Tvpr or 

CONSTRUE 
TION 


HIGHWAY SL'IFACE 
TYPE GROUl" No. 


LENGTH 


ENGlNEEIt 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES, 

MARKEKS, 

ETC. 


CEVTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
* CON. 
DITION 
Sl'RVEV 


GUARD 
RAIIS 


LIGHTING 

RRIDGE) 

ETC. 


BHIDCE 

* FERRY 

OPERATION 


T 
1 


HAFnC 
NSPEC- 


T 


MFFlr 

ruDIES 


SUNDtlPJ 


COST SY 
SURF,)CE 

TYPE 

GROUPS 

1940 


COST BV 




F>d<r>l 


^rirc 


Rmd Milii 


Brid(tF«r 


TIOK , SI 


1940 




,Sur|itr Tfrdifd:. . .. 
MttfeM^ncuui 


t j...... 

J '.. 


7.!1» 

.4) 

7.7) 




$ >0.11 
17). ae 
70-)) 


J 
1 


17.27 

.77 

110.06 

)«.H 


i 9B.61 
9". 74 


!. . . 

l^Ht 


i 1,5^4.26 
fi)9.0) 
603.11 


i 


( 


( 


1.11 ! I 


30. &8 
1.16 
12.64 


t 


ll.« 
M.ll 

19.14 


f l,8D3.7i 

1.201 .86 

B)).BI 

M.71 






«fl.m 










1.14 








ft 








































I J. 16 


«4.1» 


i 276. )o 


l)».l) 


1 11(7.5) 


t l.bU 


1 3,016.11 






f 


1.44 


$ 


44. )» 


1 


101.91 


f 1.90] . 1 1 
























1 

1 
i 

4 
t 

7 
I 

> 


1.14 

11.0! 
24.40 

1.20 




S 5.51 
6.40 
1.10 


1 


lie.™ 

ll).l!7 
Jl.Sl 


S 


t 


1 171.17 
4.00 


i - * 




t 


.8) 
1.11 
1.91 

.3) 


5 


11.60 
60. 90 
71.19 
6.4) 


»- 




t 110.17 

199.40 

110.52 

6.7B 

.)« 

101.9) 

171.9) 

2,135,07 
















[NDlAtV RIVER 


s n« M. . 

Srecl IkidRct..... ... 




















116. U] 

191, oa 

11.001.90 






















.U 

.94 

31.71 
















19.16 
12.11 
)17.01 


«.74 
100.79 
147.J1 






I04,oa 

11.99 








JO.O! 

7.10 

176.74 






























1,491.00 


































SuVTotrli . 






11 -tt 


11.420.70 


Itl.Ol 


t 


IM.fiS 


* 


* 11.9) 


t 174.17 


1 126.01 


1 1,491.00 


( 


9.44 


S 


1)4.12 


t 


191.9^ 


( 1,146,18 
















COUNTY 
TOTALS .. . 






fit. 11 


11.974.70 


f 6)9. SI 


$ 


9^). 91 


1 197.1) 


S )".» 


t ),101 69 


% 116.06 


1 1,491.00 


f 


10.69 


f 


19B.70 


% 


199. B« 


J.. 


f 7,147.11 




Surfict Tfcjif fl . - . . 

S.B.R.M 

NUvellnnwtM. - . 

CatKrtit Bridfei. .... 

S(Hl Biid^ 

Hrfdfc OperinorT... 


1 

1 

i 

7 
9 




.94 

S.lfi 

S.jn 
1.7< 




t )»■(» 


* 


4.00 


) .- 


* 


t 1)B.)B 
.99 


J 


I 


t 


.09 

^62 
.89 


f 


1.19 

11.39 
16.01 


5 


21.09 


$ 410.34 
.99 

12.01 

19.69 

1.49 

110.11 

1.018,51 


































2.7S 




















1.14), 111 
110.70 






).» 
.31 




1,90 

11. ei 

101.!) 














4.90 
195.11 


7) .16 






6.12 
1.674. 1> 
























110.47 


























Siib.Tolil. 






11.74 


1,»4.10 


i 2)9. tl) 


« 


W.OS 




t 3.90 


t 1)7)7 


* m.o6 


t 1,610. 10 


1 


I.!9 


f 


19.99 


i 


lll.M 


t 1.S07.04 
















1 
1 
3 
4 
1 
fi 
7 
1 
9 


».« 
J7.7I) 
11.7) 

1.91 
10.4] 




* 

10. )0 


f 


10.14 
197.04 


1 

141.91 


t -. 


t ]1.11 

99. It 


» 


» 


f 


1.29 
11.02 
1.89 
.31 
2.41 


t 


1).)1 
101 . 13 
14,59 
).7« 
44.17 


|. 




1 90.46- 

610,95 

16.17 

6,10 

6)8.1! 

17,19 

19) .97 

1)6.02 

),307.09 




MARTI IV 




























































27.9) 
1,09 
^.91 
7.51 
7W.40 


347.14 
11.91 

129.96 
97. )6 


Ul.» 










11.46 










1,474.7) 
74*. W 

i.iog.eo 


4.11 
l.li 

s.)J 












Sitf 1 fk ■ Ijiei 








fO.W 
41.39 
1M.96 


11. M 






































1,91). 77 






441.96 




































W.H 


J.3W.0) 


i Si46.;9 


f 


784.41} 


t 366,10 


i 11.9) 


1 1)3.69 


t 191.41 


t 1,977.61 


1 


16.9) 


t 


309.04 


f 


414.41 


t 7,108 16 
















COUMTT 
TOTALS 






112.67 


6,094.1) 


$ 1,0(1). 41 


t 


964. )4 


$ )fi6.10 


( 19.9) 


S 111.26 


$ 416. 11 


f l,e«l7.93 


* 


18.31 


t 


3J9.01 


1 


)B6.98 


f 


f 9 811.20 














Cuuuilr Bn4|V^ 


fi 






)60,4O 




I 


.«J 


» 


1 1.04 


f 


» 


i 


t .... 


1 


' 


* 1.64 
























]fi0.40 


$ 


t 


.do 


i 


( 1.04 


t 


( 




\± 


»- 




1. 




8 1.64 






























2 
I 
fi 

7 
t 


B.41 




t 41.77 


f 


4M.O0 


i 269,13 




t 69.14 


1 

7.34 


1 


) 


14.31 
2.64 


1 


161.11 

41.11 


t 


11.13 


1 1,111.12 
ll.lt 

14.11 

IfiB.lB 

91.11 

1, 901 ,98 






















4,ii).a> 

Ifil.OO 
)1,»)9.1) 




i.)e 

1*7.31 

).3T 




.46 
t7.13 










MONROE 






.« 




19,11 


.7) 
































Bridit Optr.iion 


9 


9)1,04 






16.7) 


4,4B2,>6 






330.1) 


































IDS.tl 


K,)1S.1) 


$ 9».M 


t 


609.04 


t l«t.l] 


t 99.77 


t 69,14 


1 45. )0 


f 4,481.61 


t 


16.91 


« 


109.43 


1 


SIl.H 


1 7,447.91 
















COUNTV 
TOTALS 






lOS.Sl 


3«,»7i.ll 


1 M).M 


f 


fiO».«4 






I 69)4 


i 4).)0 




( 


16.9) 




309.4) 


1 


1)1,58 


1 


1 7,44»,M 





















TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYFE OROUF No. 


LENGTH 


ENCINEEH- 
ING AND 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES. 

MARKERS, 

ETt. 


CENTEH 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
8; CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAILS 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC 


BKIDGE 

t Fimr 

OPERATION 


TtAFPtC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIE.^ 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TYPE 

CROUPS 

1940 


COST BY 
COUNTIES 




Fciluil 


Sisre 


Ko4d MlUt 


Bridge Feet 


1940 




S BR M 

Corcrerc pri4|T*..... 
Tinbcr Bridiei.. 


B 




S.47 




1 1.81 


> 11.18 


I 70.11 


» 

l.M 
.91 


t 




1 


S .IS 


8 


11.91 


i. 




t 104.lt 
1.01 
.91 








11Q.94 
311.70 






























. 


































SnlnTarali 






S.47 


»71.»l 


i 1.81 


J 11. 1« 


I 70.11 


t 1,91 


i 


1. ... .... 


% .. 


8 


,ia 


I 


11.91 


8. 




8 106.11 




























1 
i 
4 

a 

7 
8 
9 


67. 4S 

7.» 

.H 




t 41.11 


% 111.91 

6.40 


$ W1.18 
309.11 


1.. 


1 1)3.4} 


t 


8 


t 


10.10 
1.14 

.04 


t 


197.06 

20.19 

,73 


f 


13 .06 


8 1.419.01 

317.11 

.77 

.16 

11.11 

186.13 

1.466.29 






S B.R.M 








OKEECHOBtE 






















161.10 
l.Ott.O) 








.It 

.71 

14.31 




























M-n 

46.M 




















1TI.»4 


104.K 












8.66 

319.15 
















1.171.00 




































Sub-Tonli 






74.1 J 


1.1114. 10 


t 617. U 


» 711.91 


I 694,10 


1 11.11 


J 115. 4S 


8 Bi.no 


1 1.171.00 


i 


11.98 


8 


114.68 


i 


113.09 


f 1.531-90 
















COUNTY 
TOTALS 






m.yi 


f^.Olfr.74 


S 6W.07 


t 719.19 


t 764. 41 


i 17.16 


1 151.45 


t 81. (K^ 


I 1.171.00 


i 


11. B« 


$ 


114.66 


1 


351. W 


8 


8 1.661.01 




I 

1 
4 
S 

7 
9 




9.4! 

8.11 

li.W 

.11 










i 911.61 
71.16 


t 


1 


8 


l.ii 
1,30 
4.11 


J 


17.70 
11.69 
71.41 


t 


14.65 


I 1.111.17 
106.11 
79. M 






Surfuf Trtiicd 




9.H 






























CanciYK ^tiigti 

BrJd|[r OpfEitmn. . . . 


























i.nM.40 

118.61 


.41 

10.41 
W4.40 


Ul.IB 




i.ji 

.66 














19-74 

114.77 

1,713.36 














40.97 
71,16 


9,51 
1,711.61 
























311.39 


































4),}l 


1.181.01 


S 614.57 


S 191.10 


* 


S 6.19 


S 1.014,11 


$ 111.11 


S l,71B.ll 


$ 


6.91 


% 


116. BO 


8 


346.01 


8 1,199.11 
















CcncQE CancrfCc... 




1 
I 
1 
4 

s 

6 

7 

a 

9 
10 


8.00 
138.81 

9.71 
18.70 
14. H 




J i.li 
161.11 


1 11,41 

I.IBB.M 

i«.ll 


i 21.13 
1,121.60 


J-. 


t 7.91 
1,978.48 


I 


8 


I 


1.11 
11. 80 
1.74 
4.19 
.96 


8 


21.17 
197.16 
11.61 
■3.61 
17.44 


8. 


93^07 


8 143.71 

4,970.61 

101.71 

81.44 

103 .74 

19.11 

1.711.18 

411.61 

61.719,04 

411.09 












S E R 1^ 














































1.11 


H.M 






1,30 
















2.011.64 
1,169. 00 
1, 140. 11 




l.M 
1.47 
11.11 


J. JO 
1J7.14 
1».49 
416,63 




















11.81 

8B,0» 
61,741.66 






64.66 

10.37 
1.181.18 












11.64 
1.19B.]] 


170.77 
































KauTj md StrecH 










411.09 










































199.11 


7,011.17 


f 1.604.11 


I 1.911.71 


1 1.161.nl 


5 70.16 


i 1.987.91 


J «79.7t 


$61,814. I^ 


t 


10.17 


I 


S34.17 


) 


.449.48 


871.827.61 
















COUNTY 

TOTALS,.. ... 






HJ.JS 


9,!)0.ia 


t 1,119.111 


* 1. lis. 11 


$ 1,161.01 


8 16.91 


8 1.011.14 


f 991.89 


f64.541,ll 


8 


17.11 


8 


611.17 


8 


,7»1.11 


8 - 


rs, 116.91 




Cement ConcrcTC. . . 


1 




.IJ 


46.00 


» --- 


(. 


J 


8 

.11 


5... .... 


* 


t 


1 - 


I 


.31 


» 


8 .31 

.11 








































Sab-TdEili 






.1) 


4A.0D 


t.- 


1 


1 


I .11 


% 


1 


S 


1.- 


8 


.31 


) 


8 ,48 










1 
1 
1 

4 
6 

7 

g 

9 
10 


10 06 

Sl.ti 

.41 

11,41 




1 B6.T7 
26.11 


( 34,66 

401.77 


1 <«.» 
313.49 


1 


f 1.401.46 
19.13 


1 


$ -- 


t 


1.11 
1.94 


I 


58.61 
161.11 


t 


11. » 
11. U 


% 1,701.61 
979.91 


















S. B.R.M 
















"il»«4!70 

147.00 

1.M1.40 


.6) 


7.71 
4.U 












l.ll 


11-19 




41.58 

10.11 

19.68 

67.41 

1,111.11 

J7.9» 




ST. LUCIE 


Cuacrcie Bf(d^«...,, 







1.43 

.41 
6.81 


















19.16 
14.63 












Tinbci Bnjfci 






1.41 

IM.I1 


4D.J) 




























sin.nj 






110.41 






Rg>l> iDd Sirnii 
Not S[4(f Owned.. 










17, 9B 


















' " 
























Sub-Tonlj... 






17.47 


4.114.10 


t 1IT.0« 


i 111 .11 


S 41>,4« 


1 11.61 


t 1.431.71 


( 31.89 


$ 901.00 


t 


14.00 


I 


111.11 


t 


158.60 


8 4,071.04 
















COUNTY 
TOTALS 






87. SD 


4,1B0.I0 


S 111. OS 


J 511.11 


t 418.46 


8 11.80 


) 1,411.71 


S 11.89 


8 901.00 


1 


14.00 


% 


111.46 


t 


116.60 


f- 


t 4. 078. 12 


nillSIOS- TOT.^ 
DIVISION TOT A 


.5-PEDERAL 






189. « 
916.8* 


7,666.77 f 1.518. II 
&*, 147-81 : 9,1S>9.I8 


t l,l«O.Si 
9.406.19 


» 584.60 
6,161. 11 


f 19.14 
710. 11 


8 7.1H.W J 199.66 , 8 5,411.45 


> 


11.17 
U9.00 


f 


114.14 
1,714.13 


% 


764.17 
1,213.13 


818. 001. B8 
116,316.14 

8 




.S-STATE 






6.0W.9fl 


1.118.77 


94.101.31 




DIVISION CiHAN 








1.116.29 


97, 114. « 


111,017.10 


SIO.987.31 


5 7,446.91 






1 1.418.61 




% 




8 






8114. 158.01 































mm 



^ 



STATE HOAD DXPARTMENT OF rLORlDA 
General Accounting DlilBlon 

STATEMENT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PREVENTION CaST HY COl'NTIES AND [NUHWAY SURFACE TYPE GROUPS FOR YEAR 1940 



FIFTH DIVISION 



COUNTY 


TYPE OF 

roisfSTHLrc- 

TION 


men WAT iimvAca 

TYPE GtOtll fto. 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING ANP 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES, 

MARKERS, 

ETC 


CENTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
A CON- 
DITION 
SURVEY 


GLTARD 
HAILS 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC, 


BHIDGE 

h FERKT 

OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BK 
fOAFACG 

TYPE 

GROUPS 

1940 


cost BV 
COUNTIES 




PtJciil 


Slate 


Rmd Milci 


Bridge Frrr 


1940 




tfmtoT fonrfrsc . 
SurfArc TrMrcJ. . , 

S.P.R.M , 

CaiKffie Bridal. 


1 




1.7 J 




t l.Jl 

fr4.4l 

.10 


t 16.19 

701.08 
1.19 


S. 


lis'ii" 


* -- 


S 


1.41 

IIJT.O) 


$ 


f 


i 


-93 
).6» 
1.40 


S 


17,00 
103 .75 
15.16 


$- 




t 51 . 19 

1,1)6.7) 
11.45 
4.01 








14.09 




















l.Wl.II 






4.01 






































fub-Tonli.... . 






jo.tm 


l,»l.ll 


1 U.I) 


1 714 .76 


I 


iia.7i 


1 4.01 


1 


1I1.4> 


1 


t 


f 


9.01 


f 


146.11 


S 


14.09 


f 1,1*4.11 




















I 
1 
1 
4 
1 
A 

^ 

> 


7. In 
:i.u 

14.91 
30. L> 
6.00 




1 n.ti 

46.14 
6.76 
1.00 


S 107.79 
MO .04 
101. U 
10.01 

a.it 


f- 




* ., 


%. 




J. . .... 


f 


s 


1,15 
9.1} 
1.67 
1.14 

.96 


t 


11.79 
170.11 
66.96 
«1.97 
1T,)1 


« 


7.71 
2). 19 


9 151.17 

1,059.17 

179.11 

110-01 

94.17 

1.1) 

111.76 

116.19 

7,161-59 
















141.96 










S,F.R,M. .,.„ 

Graded 




































MitCcJUncout 


























940. M> 

760.00 

10,740.90 






l.t) 
l.U 
91. 1> 




















14.01 

1.60 

l.Me.60 


9S.SI 
11.10 






lU.l) 
ll,« 
6«I.B] 








10.96 






Tinbcr Bridgti 








— 




















4,M7.91 








J96.ll 






























^tih'TutBlt 






117.11 


]1,44S.90 


1 l,l»0.)l 


f 1,1)1.16 


1 


( 9) .61 


t 


149.96 


t an.ii 


f 4,U;.92 




10. IS 


t 


]Tt.l6 


f 


6)9.09 


f 9,481.1] 






COtJNTT 
TOTALS., 






i«;,i9 


>).840.03 


¥ l,l)&.6) 


t 1,987.91 


1 


lis 71 


I 99 .61 


) 


161.44 


t E7i.lS 


f 4,<S7.91 




18,16 


9 


117-67 


S 


671.17 


9 


910,916.64 




Suriatc TicBted 


Z 

6 




11.06 






I 


7.67 




i 


147.77 


f 


1 




1,09 


t 


18.16 


9- 




1 190.42 
.96 








Jll.Bi 






.96 








































I).0« 


JJl.SS 


1 10.0) 


J 74,61 


1 


7.67 


% .96 


1 


147.77 


t 


t 




i:o9 


9 


19.16 


9 


1 IB]. HI 
























2 
4 
S 
fi 
T 
> 


M.)4 
IJ.tS 
l.SO 




J M,01 
1.44 


f 1,1I1.S4 
11.49 


; 


117.10 
117.16 




1 


196.64 


* 


1 




9.19 
4. 11 


% 


167.61 
7). 44 


9 


4).» 


t 1.979.4) 
114.96 






































ConcreCe Bridfici 




IU.20 
IM.JO 


1.10 


ll.W 




1.9« 
.» 














11.07 
.1) 

.96 










... 




































































Sob-Tor*! 1 






7«.71 


1,W4.]0 


f 91.»7 


$ 1,140.91 


t 


194.46 


1 1.19 


1 


196.64 


(...,. 


t 




11.11 


1 


141.0) 


( 


45.15 


J 1,119.19 
















COUNTY 
TOTALS 






19.71 


l.MT.M 


i 101.71 


S 1,11). 60 


1 


197.11 


t 4.1] 


t 


444-41 


f 


i. 




1).40 


9 


191.11 


t 


«.li 


1 


9 2.500.97 














CcJBrnt CoawK . 

Surficc TrfjEfd 

Coocfcif firjd|[» 


1 
6 




i.95 

ya.er 




1-.- 

7,9) 




* 






1 




t 


1 




,95 

7.07 


i 


17.18 
119.99 


9- 




9 19,11 






70.40 


1)1.76 




6.01 








172.07 
1.61 








9ia.7J 


1.6) 







































SulKTeiilt.. , 






>J.»7 


911. 7 J 


t 7.91 


% 70.40 


t 


111.76 


J 1.61 


I 


6-01 


) 


$ 




9.01 


t 


144.16 


t 


1 W).01 










1 
i 
> 


11.90 




» IJIJ 
1I.J4 


S M9.19 

191,16 


1 


41] .92 




1 


-IS 


|... 


t- 




).9) 
.17 


t 


71.73 
6.71 


9 


9.99 
1.66 


$ 1,115 76 

111 51 

.6] 


























iij.oo 




.61 


:.: ........ 






































Sub-Toiili 






1-4. 10 


l6^.aI 


t 11.19 


i 760.4) 


t 


4)5. Bl 


t .6) 


s 


.1) 


1 


1-.. 




4,10 


1 


78.4) 


9 


17.6) 


9 1.149.94 
















COUNTV 
TOTALS _. 







60.17 


1.077.7) 


t )9.)1 


S (lO.BS 


1 


607.58 


t }.16 


1 


6,» 


» 


1.. 




11.11 


S 


114.71 


f 


17.6) 


» 


1,741.97 



COUNTY 


TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HtGHWAY SURFACE 
TYPE OROUF Nn. 


LE NOTH 


ENGINEEH- 
INC AND 
SUFElt- 
VISION 


SIGNALS, 

GATES, 

MARKERS, 

ETC. 


CEKTER 
LINES 


LOGGING 
MILEAGE 
t CON- 
DITION 
SURVEY 


GUARD 
RAIIJ 


LIGHTING 

BRIDGES 

ETC. 


BRIDGE 

» FERRY 

OPERATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COST BY 
SURFACE 

TTPE 
GROUPS 

1940 


COST BY 

COUNTIES 

1940 




Fidertl 


SlAre 


R<>ad Mil el 


Beidfe Feet 




Sur^ict TrdEfiJ - 

S.O.B.M 

Gr.Jtil 


1 
) 
4 
« 
7 
9 




J.t7 




i .at 


S 10. 11 


S — 


1 


I 11. DO 




t 1.90 


f 


-55 
1.95 
J. 99 


S 


.96 
51.91 
71.75 




S 41,00 
56.11 

i,t94,«e 

1.19 

.11 

1,010.77 




















'" isi'.io 

dX.OO 


«,lo 


tu.oi 


Ul,4» 




1111,79 






J7.J1 

"91 Jl" 






Conctcrff Rndfn--,-- 
StKl EtiAgn ,\. 




1,M 
.11 


U.ii)' 


774.00 




















169.69 
















11 .10 


9}1,40 


S 1)9.61 


t R41,1J 


t 1M.49 


t 1.77 


1 111.19 


1 14.90 


t 763.90 


f 


«.99 


t 


117.64 


( 119. 70 


t 1,74B.0« 














L\EE 


Sjrfue Tr^nred - 

Miiicllinnigi 

Cntifrrtr bndf e» . , , . , 




I 
! 

7 
B 
9 


1*9. » 




1 140.14 
14.96 


1 1,647,77 

■01.11 

I.JO 

4.14 


f WO. 10 

140.10 




% 111.90 
11. lO 

ii90 




f .91 


t 


17,90 
1.76 


t 


J09.15 
>0),09 


* 71.10 
14.04 

"ij4.70 


f 3,141,96 

I,0M.4« 

4.B9 

7.04 

17.71 

4,1B4.70 






481.11 

J77.1i 

9. HI. 10 










1.19 

1.09 
17.71 


nM 


"'jiiiolii' 






Si«rl ^ritlge, 

Tinbt: Rridgei 

tiiiigt Opttnian 






1.11 








Sdt-TDtilt . - 






IDS. JO 


10,4a9.U 


1 tlo.it 


t 1,111.41 


1 SHOO 


1 10.11 


t let. 10 


t 9J.«I 


1 1,111,16 


f 


11. M 


I 


614.14 


i 441.94 


t 1,5)1, B) 
















COUNTY 
TOTALS . 






116 .fiO 


11.447.9B 


$ 1,019.19 


t !,1».« 


t 1,099.4? 


t 11.01 


t 117.09 


1 110.11 


f 4,004.04 


1 


4[>-65 


t 


741.11 


J 571.64 


* 
















SurlacF Trejued,..,. . 

MrKcllincau 

CoQcmc BrEdjtci 


I 
5 

6 




H.74 
IB.iO 




$ IS. 11 

11.06 


t 111.11 
111.04 


1 111.11 
116.16 


» 


t 111.07 
101.1! 


t 


i 


t 


1.64 
1.61 


s 


66.41 
10.61 


t 17.71 


f 174,41 

515,71 

1.62 












SW,12 


1.61 



























Sub-Toiali , 






»,I4 


>«l.ll 


t 46. 3« 


i 410.11 


I 119.17 


1 1,61 


] 114.10 


t - 


t 


1 


1. 11 


t 


97.09 


t 17.71 


* 1,161,15 
















Cfmeur Coucrcrf 

Surdtt TrtKiJ 

MjKclljncuut- -.. 

Steel Btt^ufi _., 

JmhtT brid^, 




1 
I 
) 
7 

a 


.01 
119. S> 


iwljo' 

Ml,40 


f .11 

ISO. 87 

9;ii' 


1 4.1J 
1,416.1] 

' 14^70" 


t 

411.41 
1»,»1 


* -.-- 


> 


* 


t 


t- 


""J7l9i 
,« 


« 


.15 

691.09 

.13 




% J. 51 

4,161.41 

111,11 

M.70 

l.Sl 

l.)16.)J 






170. IB 


91.11 




MAKION 


'.H' 

l.ll 






BrdJj^e OpcfarJDn-.- . 






M7.JJ 








10.47 


I,91B.17 


:::::::::: 




100,11 






SiK-Toilli 






119.91 


717.70 


t MB. 14 


1 l,ll».W 


( 619.17 


f 1.17 


1 170. M 


S 11.97 


f 1,911.17 


» 


11.01 


f 


694.06 


1 195.11 


i 7,1H.I7 
















COUNTY 
TOTALS 






1«}.1} 


1,M7.n 


i AM. 71 


^ 1,916.11 


S B11.64 


i 1.19 


1 194.11 


* 51.97 


t 1,911.17 


) 


41.11 


i 


791.15 


J 111.50 


* 
















Ccnuijr C utttrelc 

MiKtllanevut ., 

CeiifTtle firidjct 

nSrtcl Rridjm 


1 
} 

« 

7 




Il.>9 




i 11.39 
10.11 


t 660.44 
4»,7> 


1 llllj 
2U.tO 


s 

Im' 

.1) 


»- 

11.91 


».... 

1.10 


( 


* 


I.M 
1,6« 


f 


W.19 

M.ia 


S 14.17 
9.10 


t 9J1 .91 
ID.M 

.10 
.1) 








)19.10 
10.70 


































4ul>-TocjJ> 






W.IB 


409.80 


t 71, SO 


t 1,141.11 


i 407.11 


I 1.11 


* 11.91 


f 1.10 


t 


t 


5.15 


f 


97.67 


» 54.17 


1 1,7M.Ba 
















Cencni Dtocrcic 




1 
1 

6 

7 


.IJ 
40.01 
J7.00 




J 4.11 
10.90 
17.11 


* 17.19 

TOl.M 

■1.019.71 


1 

Ut.l) 


t 


f 

1,)4 
114.4<l 


t -, 




f 


.04 
7.70 
l.BO 


1 


.71 
140.41 
110.69 


t-.- 

11.10 
IS, 16 


1 41.11 

l.OOS.S] 

1,170.79 

1.71 

.10 

4,17 




ORANGE 


Sar^flcc Trtfj ted , ^ - 












C"n(rete Brldtet .-. 




wi!» 

m.n> 
i.iij.ao 




'"i^75 

.50 
4.17 










Sierl Vtiiitn 




























Timber Kiidgf^ 


























Suh-Touli 






97.17 


l.IU.TO 


* 61.14 


$ l,7N).40 


t tl«.ll 


f 6,4Z 


$ 131.W 


1 


I 


1 


16.14 


* 


101,17 


i 11, M 


f 1,411.40 






COUNTY 
TOTALS 






IU.7S 


1.6)6.30 


1 116.04 


$ 1,Q01.61 


S 114.11 


» 7.41 


S 115.65 


t 1.10 


I 


t 


11. B9 


t 


199, J4 


» 65.5) 


t 


% 4,111,20 




CeJtierT Cnticieee 
Soidie Treseed. . 

S BR M 

CoiKrcze Rridjtei 


1 

2 
3 
6 




9,17 
40. « 




t 11.41 
7.01 


f 161. 16 
14, 7> 

i,ts 

11.44 


t 


i --.- 


1- 

11.00 


f 




( 


1.1« 
6.46 


i 


11.17 
117.19 


I 7.17 


t 111.19 

191.11 

l.Bl 

to. St 


























3.006.17 


l.J) 




1.79 


















SnVTntili._,,. , 






H,«l 


1.0«,17 


1 10,77 


t IIJ.IO 




* ).79 


( IS.IU 


1 


1 


* 


1.04 


$ 


14«.76 


» 7.Z7 


* Ml.l) 


















Ccracin Cnciece 

Surfite Treirei 

S.U.R.M 

Gflded . 




I 

2 
1 

4 
6 
7 
H 

* 


J4.I4 
M.IJ 

1.49 
1.70 




?--- 

9.11 

11, U 
1.7. 


t - 

1U.11 
186. » 
74.41 


s 


* ... 


t 


*- -- 


t 


%. 


.....„_ 

1,01 
l.«5 


t- 


"7141' 
91.65 
10.14 


t. 


t 






19). It 

119.9* 
109,01 




OSCEOLA 




51.70 




















CL>rai;(ere Prid^e* 




140.00 
76. » 

i.aio.jo 




















Setel Bridget. 










B.Il 




4.ia 


600^00 






Tl'ii" 


^ii 

11,71 

ao«,]g 




















Bndj^e Opreduofl 






11^.64 




'.-.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 








Sub-Tt^taJ , 






BI.W 


1,167,00 


i iM.n 


I 414.01 


t Bl.ll 


> 1.44 


1 


1 4.10 


( 100.00 


1 


10.57 


t 


191.00 


( 75,65 


( 1,514.*0 






COOKTT 
TOTALS 






U9.77 


5,171.17 


S 179.66 


1 71S.1J 






t 11.00 


» 4.10 


t ftdOtOO 


$ 


r 
11.61 - S 


119.76 


( 10.91 


s 


i i.Dij.i] 





























STATE ROAD DEPARTMXNT OF FLORIDA 
General Accounting Division 

STATEMENT OF TRAFFIC AND TRAFFIC ACCIDENT PRKVICNTION' COST BY COl'NTIKS AND HIGHWAY SURFACE TYPE GROTTS FOR YEAR 1940 

firtu DIVISION — Continued 



COUNTY 


TYF-E OF 
CONSTHUt. 

TION 


HIGHWAY SUILFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING AND 
SUPER- 

VISTON 


SIGNALS, 
GATf.S, 


r 


ENTER 
USES 


LOGGING 
MILEAGE 
& CON- 
DITION 
5U1IVFY 


GUARD 
HAILS 


LIGHTISG 

BBIMiES 

ETC. 


BRIDGE 

* FEURY 

OPERATION 


TRAFFIC 
I MS PEC. 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUSDRIE'; 


CCBT BY 
SURFACE 

TYPE 

CROUPS 

1940 


COST BT 

COUNTIES 

1940 




Federil 


S[j[c 


Roid Milei 


Brrdic Feet 


MAIKERS. ' 
ETC 




Mbiccltdncoui . 

CcKrtrc Hridj;e«. 


1 
! 




14. ei 
11. » 




( 1B'.2Q 
IS.» 


1 241.44 
IW.t) 


(- 


"w.iy 


*., 


t 


M6.4] 




1 15.00 


t 


1.54 

1,05 


i 


101.11 
)7,)4 


I 


8,67 
14. )4 


i 1,116.40 

459.74 

1.05 






IM.W 










1.05 














































47.» 


IM.OD 


i 41.75 






99.6) 


I 1.0) 


I 


Ufi.4) 




t 1).00 


1 


7.59 


t 


lM.4e 


1 


D.Ol 


i 1,S«7.19 




















Suf(«t TrcBlcd 




I 
S 

6 

7 

a 

9 


c.a 




4.U 


1 l.Hl.TO 
174. M 


1 


5 


( 


56.01 


( 


1 


1 


7.11 
1,41 


1 


11). 46 
l),tO 


t 


54.8] 


t 1,641.11 

105.6) 

l.)5 

1,204.45 

2.11 

64,041.46 






Mltccllinmiii....... 

CciittriE Rridgei 








PUTNAM 


2,M).ai 

£7). 90 
976.70 




B.5S 
1,9) 
1.12 














Srcfl B/idj(£t-. . 




lO-M 
72A.V& 










i.iie.oi 


57.31 






9,01 






Timhcr Brldfci 
























61,917.)! 






)9].91 
































Sub-Tor.tl 






W.ll 


4,54ft.*l 


1 9IJ.D4 


t i.(3A.4JI 


» 




t 15.11 


S 


56.02 


1 1,116.0) 


S»1,9B4.89 


1 


1.71 


1 


1S9.1& 


f 


4)7. 7« 


fSS, 117.11 




















COUNTY 
T0T/M.5.-. 






101 .90 


1, 910.il 


1 
t M8.7S 1 S 1.029.15 1 


99.6) 


t 14.17 


I 


711.4) 


S 1,118.0) 


fu.otr.n 


1 


ie,« 


1 


197.71 


i 


460.77 


1 


(69,685.01 




Surfa{:c TrejCfd 

Cuncrcic Bridtcj 

Steel Bridget.... 

htiilgf Operation.... 


1 
6 
7 
9 




).«i 






51.82 


1 

1.1) 
.54 


I 


1 . . . 

I.U 

1)1.68 

1)9.01 


» ).ii 


1 


-SI 


% 


11.16 


* 


7.09 


1 184.15 

5.0) 

1)5,41 

1,647.24 








J9«.« 
117. 4S 




)!h 










































1.065.4) 






110.71 






























SiJ>.Tnt*l*,„_,,. 






l.U 


)H H 


I 217.11 


J IM.ll 


1 


51.(1 


t 1.49 


t 


» 592.57 j 1 1,070,)) 


( 


.61 


1 


11.16 


« 


117.80 


f 1,089,1) 






Surface Tree red 

Mjk£elbneu-.fi . . 




2 
i 
6 

« 

9 


M.7I 

2 1. 90 


2f*.oo 

IM.IS 

1.027. 40 


$ l.M 


1 11«.)7 ' I 


128.10 


* .. 

iT6' 

1,11 
l.K 


s. 


7.93 


s 


( 


* 


1. 56 

4.00 


t 


101.41 
71.98 


*. 




f 516.91 

774.47 

.76 

1).41 

J.46 

1,105,96 




SF,^^lNOLE 




10.T» 






Concicit Hridgel 
















Seed Dtidfiei. .-,.. .- 




6.70 






llO.Ol 














Tinhcr brjdcei.« ... 






























IM.72 






7T0.4) 






90.10 



































MM 


UA79.71 


% 187.28 


1 7)4.76 \ t 


128.10 


) 4.B] 


I 


7.9) 


t 111,11 


t 770.1) 


I 


9.56 


t 


174, )9 


) 


101. )9 


t 1,516.91 
















COUNTY 
TOTALS 






«).<1 


2.195.SO 


t «).0« 


1 vy.n 1 1 


179.72 


i 6.11 


s 


7.91 


I )8a.sa 


( 1.840.91 


1 


10.17 


« 


115. 55 


* 


129. )9 


1 . 


5 4,416.11 




CcmeflE Cnncrete 

SaTfiec Tiedted 

Cvitcieee Beidjei 


1 
2 




1V« 
U.7J 


4Bo.ao 


S 10.94 
l'J.)7 


! lii.M 
122.59 


s 


16) .90 


t 

till 


f 


SI7.71 


J 


» 


1 


1.49 
).0D 


1 


45.45 
54.71 


i 


17. )1 
16. )4 


1 M4.n 

101.0) 
1.51 















































Sub-Toi.Ji 






M.ia 


4KI.B0 


S (O.U 


f at-n 


1 


16) .M 


i 1.18 


f I,I7I.H 






' 


J.« 


t 


100.15 


i 


)5.1) 


I «•.» 
























2 
) 
4 
1 

7 
I 


70.01 
U.U 

ID. 77 




J S7.19 
5.W 


t toi.ti 

4S.I)6 


( 


!«).» 


1- 


t. 




«. 


1 


f 


11.11 

1.06 

4.51 

M 


$ 


104.54 
)7.17 
15.65 
15.69 


$ 


19.9« 


1 1,441.65 
9). 17 
11. 1] 

991.67 
17.79 
867.56 
71.67 
46,146.47 






S B » M 

Ciredcd . 


























ST JOHNS 


Mivc;iiiieDui 




"i',»i9i7S 

421 .U 

10.\99.A0 


19.15 


404. U 


)).ai 

tl.W 




)«.41 


61.50 




24.56 










).1» 
1.11 

61.67 














U.Jl 






711.7) 








10.81 






Timber Htijjel 








10.00 












H(idf[eOpcrA[iD[i..-. 






2,010.78 






17.11 


4).0)).1B 






1,011.59 
































1)2.17 


1).<81.» 


t 2.147.11 






611.90 


t 89.17 


t 


598.41 


> Ml. 07 


M). 0)5.11 


i 


11,71 


1 


)41.45 


« 


1,157.11 


149,710,11 


















COUNTY 
TOTALS.- 






1«.H 


ll,W1.9t 


S 2,101.41 


1 1,40;.M 


1 


797.80 


t 70.5) 


s 


7TJ.1T 


t «1.07 


f4),0i5.28 


1 


24.10 


1 


441.60 


1 1,191.66 


t 


W, 264. 78 




Sjrfatc TreiTed — ... 


1 




.6* 




t 


t 


( 


122. )1 




t 


15.90 


» 


f 


I 


.51 


1 


5.7) 


1. 




t 144.26 
















Sub-Taiil. 






.«5 


. . 


S 


( 


f 


121. )2 


» 


i 


1).90 


1 


(-.., 


t 


-)1 


1 


5.7) 


t- 




f 144.26 






















1 

4 
6 

a 


W.J) 




1 1H.71 


t 1,0».44 

2J.50 


t 


99 .)1 




1 


17».0J 


* 


» 


t 


14,17 

).oa 


t 


166.01 

)e.l9 


t 


61.47 


$ 1,9)5.78 
19.16 
1.25 
17.1) 






Graded 








SUMTEK 






11). 92 
IH.ID 






1.1) 
1.1) 














Timber Kridfct 












1)90 
















































106. J7 


1.209.12 


t 111.71 






99.5) 


I ) 4! 


1 


194 .9] 


*.. 


t 


f 


1J.»5 


1 


ill, 19 


f 


61.47 


1 1,044.52 


















COUNTY 
TOTALS . -.. 






107.22 


1,109.11 


t 1l).71 


$ 1 129 14 E 


111 S5 


% i 49 


f 




f 


» 


* 


17-9* 


t 


517.91 


t 


61.47 




J 1,111. W 





























COUNTY 


TYPE OF 
CONSTRUC- 
TION 


HIGHWAY SURFACE 
TYPE GROUP No. 


LENGTH 


ENGINEER- 
ING ANP 
SUPER- 
VISION 


SIGNALS, 

GlVIES, 
MAAbERS, 

ETC. 


CENTER 

LI>JES 


LOGGING 
MILEAGE 
» CON- 
DITION 
SURVEY 


nUAHD 
RAILS 


LIGHTING 

BRtDCiES 

ETC. 


BRIDGE 

K FERRY 

OPEHATION 


TRAFFIC 
INSPEC- 
TION 


TRAFFIC 
STUDIES 


SUNDRIES 


COSTBY 

SURFACE 

TYPE 


COSTBT 
COUNTIES 




F«l«il 


Srilc 


Koid Milc! 


nriifc ttcl 


GROUPS 1940 
1940 1 




CrnicnE Coflcrert 

SjrfjceTfrAiol,..,,. 

CancteK Hikdges 

Kul BridjM- 

Bf-Id|r Ppcrahofl 


1 

1 
A 
7 
9 




n.6) 
7.06 




i 41.12 

7-44 

7-m 


t 411. jl 
110. U 


I 


115.77 
■a-75 
16-40 


( ..--. 


i 




1 7S.IM 


f 


l.SO 
1.51 


* 41-66 
60.65 


f 


11-10 










111. Oil 

16.17 

1.04 

1.579.05 








545.71 
117.4S 


1.71 
.14 


















S-70 






















170.51 


' 




}13,0t 


104. 9J 






90.7a 




























Sjb-ToidU 






14-S9 


l.DAJ.lJD 


$ lU.Dl 


f 541 Ot 


I 


110 .« 


S 5.0S 


J 


S 115,01 


I 179,95 


I 


S.tl 


t lOi-19 


I 


114.01 


1 1,410.14 






















1 
I 
J 
4 
1 
t 
7 
a 

9 
10 


tO.S} 
im-91 
lO-OS 
J -57 
J0.0» 




t 10-01 
ftl.50 
1.14 
l.JS 
J9.7S 


1 ICH-50 

I,W).!5 

1S.90 

4>.ll 

BSl-55 


$ 


51.73 
49 J. 16 
116.11 


t 


t 4.00 
181.40 


t 


I 


1 


1.5a 

17.84 


$ 11. t4 
115-11 


f. 


'Ai'.ii 


S 101.51 

1,411.51 

115.1) 

(15.96 

1.094.15 

1.15 

119-1) 

47.41 

6,991.65 

u.sa 






























Oriiltil... 














.96 
6.01 


17-44 
109-7* 






VOLUSEA 








19 -IJ 




15.11 






11.01 










)t2-» 

m-so 

4,I49-K 


1-15 
1,M 
1J-9T 










S[c?l BriJfr^i- 






16,27 


ll-» 
7-M 






101 -Bl 
















' 






IS-M 

llJ-17 




















1,016.01 




4IM.I1 


4,911. 19 






117 .97 






Noi Sure OwnNl 










l}-9> 






































Sn^Totilj ... 






IM.II 


5,500- 0) 


) 1,16>.U 


1 l.)SI.» 


t 


717-BS 


I I6.as 


( )1«.B1 


t 517.11 


1 4,911.19 


i 


1«.59 


1 411.61 


i 


«(M.40 


tii.iu.aa 
















COLTNTT 
TOTALS 






191. H 






t i.m.ji 


1 


94I.I7 


( 19.91 


1 556.111 


I aici.ii 


t },<Di.l4 


s 


Jl.ll 


1 587.91 


f 


710.48 


















DIVIStOM TOTA 
DIVISION TOTA 


Ui— FEDFRAL--. 






Jt7.57 
I.IIA.^A 


8,995-16 
BA.765-96 


f l.0JJ,5C> 
7,55S.III 


f 5,19<.51 

17,034.71 


» 


l.n4.I4 
5.965 .7i 


% 15.90 

li4,Vl 


1 511.91 
1.447.64 


t 711.51 
4.711.65 


S 1,S18.40 
lll,l«l.04 


s 


b5.A4 

117.79 


1 I.IAt.bB 
!. 974-94 


% 


111.49 
,910.64 


514.010.67 


-S— STATE. 






166,111.17 












DIVISION C.AAN 


D TOTALS 






],7M.l) 




JU.lll.l? 


t 


5.ft49.91 


i IKO.IO 


t 1,019.57 


S ?r4}6.11 


5115,179.44 


J 


111 .4] 


1 ^,116.61 


I 4,412.51 


f 



















STATI ROAD DEPARTMENT OF FLOSIDA 

GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

STATEMENT SHOWING MAINTENANCE COST BY COUNTIES AND CLASSIFICATION FOR THE YSAH I»fO 

FIRST DIVISION 





M SINTENANCE 


TKATFiC 


Total Cost At.L 
Maintena\c:k 
FOK Yeah 1940 




Cni:,%TV 


Hoad 
Miles 


Bridge 
Feet 


Roads 


Cost 
per Mile 


Bridges 


Freeze and 
Sb^rmDainage 


Periodic 
M ai ntenance 


MaJNTKH*S!CB 

TO Date 


Charlotte 


78.03 
76.99 
80.37 
65.98 
63.21 
56.17 
111.58 
134 ..35 
93.37 
103.44 
149.20 
97,93 
220.07 
Jll,6t 


9,885.85 
3.006.04 
4.934.23 
2,732.10 
2.329.30 

i,noi.9i 

4,652,10 
6,670.59 
7,981.25 
8,637.03 
1,644.02 
(i,9()4.,'V0 
5.879,91 
8,921.00 


t 17,920,25 
37.737.32 
19,533.01 
9,735.71 
21,534.00 
20,702.47 
12,0%.3S 
39,060.98 
17,263.45 
20,138.57 
35,995.35 
29.358.81 
57.397.(*4 
22,717.88 


» 229,65 
490.15 
2'26,15 
147.55 
340.07 
.■569.63 
108.41 
290.74 
184.89 
104.68 
241.25 
299.79 
253.22 
203.55 


S 6,159.71 

11,624.21 

2,750.41 

531.90 

1 .864.33 

505.13 

817.rrfi 

14,881.63 

3.341.26 

30,912.28 

677.02 

5.344.10 

209.90 

[5,116.59 


t 361.07 
,593. 5<! 
498.04 
668.82 
550.33 

21,655.87 

197.39 

.'53.21 

718.88 

502.42 

11,873.73 
175.69 


»-.. . . 


1 5,843.90 
1,158,66 
1,725.18 
1,406,85 
2,167.43 
1,460,80 
1.040.01 
6,788.40 
7,850.14 
6,160.66 
1,960.32 
6,787.05 
2,802.05 
4,319.80 


t 30,284.93 
51,067.83 
27,998.09 
12,340.34 
39,40(2.96 
44,549.6;j 
19,240.10 
0O,784,2'2 
29,320,86 
62,527.77 
50,506.42 
41,665.65 
81,184.37 
65,268.82 


S 302,750.94 
696.093.87 
390,957.07 
408,871,66 
'239,282.04 
284, 895. :M 
810,488.62 
920 076 44 


DeSoto... 

Glarles 

llardcp . 


554.08 

3,484.85 

3.00 

13,286.07 

165.30 

5,088.79 


Hertiiimlii . . 

HifflilaiHls . 

HiiLil)orouBh.._ 


Lee 


138.33 
4,753.84 

' '26i774'78' 
22,297.63 


426,915.78 
489,602.43 
769.400.29 
574,669.01 
1,223.419.86 
374.259.05 


Manatee 


Pinellas 

Polk_._ 


Hiiratwjta 


916,92 


DiVLMION ToTAJJ* 


1,454.90 


76,739.89 


t 361,261.82 


S 248.30 


194,742.41 


t38,82(L33 


170,547.18 


151,380.31 


S 616,748.05 


t 7,972,347.41 



SECOND DIVISION 



Alacbua 

Baker 

Bradford. . 

Clay._ 

Columbia . 

Dixie - , 

Duval... 

Gik'hriat 

Hamilton 

Lafayette 

Levy 

Madifion _ 

Nassau 

Suwannee . _ , , , . 

Taylor 

UnioD 

Division Totals 



231. 4S 
41.07 
79.35 

100.71 

129.11 
31.05 

149.08 
41.62 
75.20 
71.03 

173.05 
86. se 
80.04 

100.24 
84.57 
53.78 



1,533.91 



2,981,82 

835.94 

2,619.75 

6,369.63 

2,415,50 

2,437.10 

11,719,64 

305.80 

1,750.75 

1,679,96 

4,202.95 

2,632.00 

4,267.50 

944.80 

t,796,») 

3,06«.40 



48,918,33 



t 31,185.53 


8,899.12 


9,283.38 


35,729,74 


20,107.00 


7.843.60 


58.051.05 


5,672.97 


20,023.04 


10.406,0;i 


25,. 591.. 52 


34, 051, (X) 


13,039.03 


17,362.14 


16,643,96 


6,607.12 


t 299.496.23 



134.74 
216.68 
116.99 
255.48 
155.74 
252.61 
389.40 
136.30 
266.26 
146.50 
147.88 
277.85 
151., 55 
173.21 
184.98 
132.85 



195.25 



I M7,eS (12,306.74 



1,772.56 
6,687.90 

"2-20' 70 

4.818.73 

83.02 

1 , 126. 23 

31.19 

532.. 58 

2.88.75 

1.960.04 

fi.,50 

350.06 

1,378.23 



117,608.90 



20,576.24 

.50,625.44 

12,673.32 

223.70 

1,555.37 

23,648.55 

19,172.46 

273. 80 

161,191.96 

16,049.21 

14.166.23 

60,892.29 

3,169.44) 

976.67 



t387,390.3S 



t 5.00 

163.06 

519.18 

518.44 

6.25 

57^956 '34 

4.70 

1,228.63 



1,987.87 
4J7i;S6 



*66,560.33 



t 6,164.83 

766.84 

1,691.97 

6,828.98 

2,267,88 

353.27 

35,943.05 

363.99 

1,087.45 

363,10 

3,713.98 

1,032.89 

6,119.55 

836.26 

941 .27 

1,298.16 



158,662.47 



49,114.42 
9,829.0'2 
3:5,743.33 
89,290.59 
34,943.45 
8,641.27 

148,324.54 
29,763.23 
42,637.81 
11,073.12 

182,017.91 
41,421.85 
39,445,71 
79,097.19 
20,104.69 
10,260.18 



t 829,708.31 



916 
306 
401 
547 
423 
184 
1 ,323 
118 
426 
109 
519 
490 
6.53 
416 
370 
110 



,915.66 

fWl.91 
.367.83 
.107.26 

984,95 
.958.96 
,808.38 

133.12 
,206.54 
,961.69 

897.62 
.0C29.39 

295.14 
.353.44 

901.16 
:320.15 



S 7,319,802,09 



NOTE; Figures in IwIdfaiK indicate credits. 



THIBD DIVISION 









MAnrrtLHnscK 






























TB.Vh'KH' 


ToT.\L CasT A LI., 
M.tl.VTKX.ANl'K: 


T<)T.M. CfwT .^l.l. 


Cor ST V 
















MAlNTKNA.'ifE 




Itiiad 


tiridKe 




Cost 




FrWKe mill 


Period tf 




f.iH Vi,:ah 1940 


Tf) f>.\Tt: 




Mik-K 


FKCt 


KiiadN 


per Mile 


Brid|^.<^ 


^turm Damage 


Maintenanre 








Bav 


!»».74 


17,478.34 


S 10.270,39 


S 121. liO 


S22,5m.0H 


$29.002. 90 


S I.097.6S 


fl2.TSB.2fl 


« HI ,079. 14 


» 728. 581,. 59 


Calhmm 


S7.92 


0. 03K.ro 


12.044.1!) 


207.95 


2.103.71 


1.991.90 




31.70t.91 


47.901.77 


514,113,29 


Kflr^flmbia 


140.24 


»,06S.»3 


2i),927,!l 


213.40 


3. 059.. 50 


309. K4 


3,I9«.0H 


0.172.64 


41 .067. 17 


779,. 350. 72 


Franklin . . 


6S.69 


19,705.72 


IS,H27.,5H 


2S(i.l)1 


4,258.30 


4H. 1.34.31 




30.300.13 


107.587.28 


744,02H. 17 


(ia{lH(lrii . , - . 


Kw.oa 


(J, 353. 17 


I7,957.3H 


174.31 


1.130.49 


1)4,82 


3.-40 


4.. '599. 75 


33.785.84 


470,497.81 


Gulf ... 


mi. 57 


1,047,(50 


21), MOO. 70 


313.40 


3.1(40.73 


IS. .520. 70 


15.2(13,44 


6.069.52 


04.297.15 


tm, 492 . 03 


Ilolnic-K ... 


K:i.HU 


0.244.15 


12.117.13 


144.44 


11.73,5.70 


1.501.70 


010.62 


896.64 


20.8(i1.91 


7,57.822.41 


JarkHfin 


192. W 


0, HI 19. (),'■. 


25,457.K2 


132. aTi 


1.071.5? 


2.582.07 




3,.«}5.27 


32.917.33 


1,18B, 077. r2 


Jefferson . ... 


93 il 


3,(M)2.0O 


15,350.44 


104.47 


555 . 72 


9S1.15 




3.200.52 


20,0(i3.S3 


375.319.95 


Leon 


122.»1 


2,577. »0 


29.45H.54 


249. S5 


010.0'J 


2,34»,10 




3.492.01 


35.908.73 


911,250.71 


Ijiljprtv 


72.4(1 


.^,114 HO 


15.0;«.17 


207 . 4H 


34)4 . 97 


4.S05.94 




745.38 


20.950.41! 


2K1,359.3H 


OkutcHitta 


133.31 


15,0NH.70 


33,304.!X) 


249. K3 


9,979.71 


35.81 


3.114.09 


6,566.73 


.53,0[U.34 


1.177.008.25 


^ Santa Riwn 


151.01 


l(i,llfi.5S 


27.775.34 


1H3.03 


15,570.05 


2S9.I3 


7,101.92 


4.l9g.S8 


54.905.32 


903, 707. SI 


aj Wnkulla __. 


57.1)7 


5,079.05 


1().H82.S0 


187.73 


1.535.3S 


12.B33.7S 


21.00 


3,614.08 


28.987.02 


2tB.223.i9 


^ Walton ... 


171.05 


15,40,3.70 


34,774.23 


203. ;w 


3.290.75 


I, .55(1.14 


2 . ir>5. H7 


10,S94.2S 


.52.371.27 


914,174,98 


VV»><hii]xt<m- 


96.70 


H.lSf>.44 


Zi.mi.Si 


249., 55 


2.(i00,9S 


051.93 
tlSS,080.04 


R74.39 


1,548,83 

113(1, osi.se 


29.618.29 


283,977.45 


IJn'ii^roK Tkt.Uh.-^ 


1,740.74 


147,n83.B2 


t :i43.»,30.fl5 


S lfl7.GN 


tK4,153 OH 


t32,380.29 


S 722.203.73 


110,360,099.73 



FOUItTH DIVISION 



Brotvard 

O^llier. . . . . . 

Indiun River ... - 

Martin .... 

Mcitiroi- . . . . 
Ok(?*'<-li(HH'^.^. . . . _ . 
Piilm Beai'b ... 
Ht* Liirie . 

DiviHiOM ToTAM 



123.06 


140.04 


104.21 


08.22 


112.07 


105.91 


H9.32 


343. 3fi 


87.09 


1,139.39 



2.309.40 
10.6H9.60 
8.944.a) 
11.974.79 
0.SH4.15 
30,675.53 
0.9.59.74 
9.310.311 
4.:i80.IO 

97,214.63 



71,561.72 
23.0S3.1J4 
38,191 33 
10,731 ,H8 
19.393.48 
39,333,43 
27,913,35 
117,496.15 
34,446.10 



I 36H,0SI.3H 



677.22 
1(14.02 
3.33.58 
245.29 
172.13 
376.97 
347.63 
4S2.0K 
379.06 



328.80 



I 9,714.16 
37.329.50 
34,480.23 
34,221.31 
14,691.27 
37,276.33 
10,933.47 
43,359.16 
21,501.37 



1223,556.55 



141.1.5.'i.m 

1 .738,61 

14.104.20 

681.83 

3.318,48 

3.605.99 

1.0113.85 

34.417.D2 

2,186.54 



tl02,648..5S 



119.273.97 
3.104.82 

18.699.51 
7.147.61 
0.815.2(1 
7.449.55 
5,692.01 

79.120.93 
4,078.53 



»154,358.03 



141,092.8,5 
.5.5.320,93 

105.475.22 
4H.762.43 
47.118.43 
77,506.17 
4H,)6l,as 

274,399.20 
52,271.43 



S 84S,043.40 



t 080, 138. HI 
1 ,0.5,5,606.23 
1,191.208.22 
1,188.399.31 

704,009.94 
1,033,330.42 

089,970,08 
2.333,6a3.78 

590,290.11 



t 9,437,485.89 



STATE ROAD DIPARTMINT OF FLORIDA 

GENZRAL ACCOUNTING DIVIStON 

STATEMENT SHOWING MAINTENANCE COST BY COUNTIES AND CLASSinCATION FOR THE YEAR IMO 

DIVISION 









Ma1!*TENANCE 


























Traffic 


Total Coot All 
Maintenance 


Total Cost All 


COOTITT 
















MAlNTENAfftK 




Road 


Bridge 




Cost 




Freeze and 


Periodic 




FOK Year 1940 


TO Date 




MUes 


Feet 


Roads 


per Mile 


Bridget 


StcnrnDamage 


M&inteaanee 








Brevard 


107.10 


33,R40.02 


$ 48,033,40 


1 2fi7,29 


114,288.47 


J19,113.52 


»170,403.2S 


110,826.64 


t 363,665.28 


t 1,643,336.54 


Citru>! 


S9,7H 
60.17 


1 ,397.35 
1,077.75 


29,502.15 
12,343.43 


3'28.60 
205.14 


1,451.53 
141.19 


4,463.85 
2.203.26 




3,500.97 
1,741.97 


37,918,50 
16,437,00 


246.268.45 


Fliigler 


7.16 


408.181 ,23 


Lake 


236.60 


11, 447. as 


66,470.75 


2«tl.S4 


3,228.88 


37,430.10 


1,. 528. 10 


11,2S0.91 


119,938.74 


721 ,094,92 


Marion ^ _ 


■a(3.!5 


1,347.82 


7I,7S0.29 


272.77 


1,112.77 


101.565.16 


387.17 


8,448.92 


182,539.07 


1,229,254.38 


OranEe. ^ ^.^ 

Odcema _ . 


136.75 


2,638. SO 


34,128.00 


249.66 


10.08 


2.685.66 


13,131.19 


4,215.20 


54,170.22 


676,443 14 


119.77 


5,173.27 


17,933.63 


149.72 


837.09 


1,202.04 


1,781.78 


2,0iK1.23 


23,836.77 


686,922.06 


Putnam. 


101.00 


4,910.61 


38,386.60 


376.70 


12,732.57 


37,482.59 


24,561.01 


69,686.01 


172,836.78 


1,061,325.75 


Seminole . 


03.61 


2,195.60 


fi.379.Bl 


100.46 


667.4(1 


4.811.34 


7,913,17 


4,416.81 


24,088,69 


491,028.58 


St, Juhna 


166,55 


23,061.95 


26,309,75 


157.97 


11.459.69 


18.078.12 


13,101.29 


49,264.78 


118,213.63 


1,388.131,53 


Sumter 


107.22 


1,209.12 


17,666.25 


163.83 


130.95 


4.703.01 


102, SO 


2,188.68 


24,691.29 


640.153.39 


VoluflJB ., , 


IBl.M 


6.M3.25 


79,511.05 


416.11 


12,630.85 


11,161.40 


S. 108.41 


13,687.12 


121,998-93 


995,622.17 


DiVlHION TlJTAl>i 


1,704.13 


95.761,12 


S 448,343.30 


t 263.09 


168.691.53 


1234.900. 14 


1237,260.68 


tl80,23«.24 


1 1,159,334.89 


(10,186.752.03 



SUMMARY 



First Diviniim . . 

Sei'ond DiviHicm 

Third Divit^ion 

Fourth DiviHion . 

Fifth Division 

GRANn Totals 



1.454.90 
1,. ''133.91 
1.740,74 
1.136.29 
1,704.13 



7,559.97 



75.739.89 
48.018.33 
147,033.92 
97.314,62 
95,761.12 



464,667.88 



361,251.82 
299.496.23 
343.936.95 
368,081.28 
44K..343.30 



SI. 831, 109. 58 



248.30 
195.25 
197,68 
326.80 
2fa,09 



240.88 



t04. 742.41 
17,608.90 
84,153.68 

223,555.65 
.68.591.63 



1478.652.07 



138,826.33 
387,390.38 
125,680.94 



234,000.14 



1786. 797. 70 



(70.547.18 

66.660.33 

32,380-29 

102,648,55 

237,200.68 



»500,397.03 



f51.380.31 
58,662.47 
136,051.86 
154.358,02 
180,239.24 



1580,681.90 



616,748.05 
839.708.31 
722,^)3.72 
848,643.40 
,159,334.89 



* 4.176,638,37 



t 7 

7 
10 

9 
10 



072,347,41 
319,802.09 
360.699.73 
437,485.89 
186.7.62.03 



146,277,087.15 



Note: BokUace figurei^ indicate credits. 




Division Maintenance Yard Shov^ing Office Repair Shop and Sheds, at Tampa. 



STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 

GENXKAL ACCOUNTING DIVISION 

SUMMARY OF MAINTENANCE COST BY DIVISIONS AND TYFKS FOR YEAR IMC 

DECSMBER 31, IMO 





flRST mVISION 

ROl'TINE MAISTESANCE 

ONLV 


SECONP 01 VISION 

ROUTINE MAINTENANCE 

ONLV 


THIRD DIVISIOM 

ROUTINE mainti;n,\nce 

ONLY 


FOIJUTH DIVISION 

ROUTIMF. MAINTENANCE 

ONLY 


FIFTH DIVISION 

ROUTINE MAlNTIiNASCE 

ONLY 


SUMMARY— ALL DIVISIONS 

ROUTINE MMNTENANCE 

ONLY 


TYPE Of tOMSIRlICTION 


Lcnglh 


Can 
tar 1940 


Ca»E 
pcrUdl 


Ltnslh 


Can 

for 1940 


Cogl 
JKI Uait 


Uiigili 


Cmr 
Im 1940 


Cait 
|<cr Unir 


LffHjrb 


lot 1940 


Co*r 
plrDnii 


Uli|<h 


Coil 
Itn 1940 


Colt 
IKrUeiil 


LcHBfh 


Coil 
bf 1940 


Colt 
|crU6i( 


FEDERAL— HIGHWAYS 

Ccmfm tuncrcrt. 

Surfut TrcittJ ., . 

Grjujcd, Uoiu'fflted 

Miurtlkmoii. 


t06-ec 

S.IA 
14.11 
3B.J1 


140.9)4.81 

1«.800,97 

949. 7S 

170.19 

16.751.90 


UB4.19 
17). 1) 
116.17 
11.98 
591.59 


120. 14 
] 70-12 
5.18 
1S.S6 
50.92 


$17,111-54 

40.170.18 

1M.06 

4.470.78 

9.107.10 


I1U.U6 
117.0) 
11.45 
217.05 
191-78 


96.71 

119.46 

111.94 

5-99 

4-99 


t 24,565.44 

24,521-79 

16,610.77 

16.79 

199.46 


t214 -01 

205.50 

141.91 

1.85 

76.00 


64.42 
40.74 
9)7 
54. )9 
10.51 


S 19,491.10 
11,107.09 
1,010.04 
1.455.9) 
7,198.16 


$)02.60 
277.54 
214.52 
16.7) 
160.56 


71.41 
Ifl#-B4 
11.19 
24.90 
51.04 


$ 21,6)1.57 

64.904.44 

1.662-19 

u 

54,017.)) 


S)16.94 

111.11 

191.95 



1.039.00 


159,38 
5*1 36 
149.01 
119.16 
1)6.79 


S 145,168.67 

157, 908.16 
11,198.11 
6,111-91 
97,865-45 


9)16.00 
270.98 
117-00 
51-69 

160.40 






Tul.l. [Miln;. 


101,10 


l75.fr2S.ai 


117). 84 


1M.61 


S9t,9M.96 


fill. 18 


140.99 


$&6,lri7-24 


1191.91 


189.45 


f 41,661.64 


«219.9I 


)67.57 


$145,117.11 


$)94.8(1 


1.465.8! 


S 420, 551.90 


$296 .77 


rEDEildl-- BRIDGES 

CaacLiat- . - - 

SMtl 

Timber 


196.00 
13). 9 J 


t MI .01 

1.6)1.61 
14«.0I1 


( .0)1 
11.519 
1.051 


11,441,14 

1.964.09 

911.90 


) 141,27 
117.17 
100.15 


$ .012 
.261 

.108 


57.179.9) 
),M6.90 
10.694-10 


i 6.7)6.99 
6.196,29 
)o,114.1J 


t .117 
1.9)5 
2.827 


6.811.74 
5)5. 5) 

)2I .70 


S 1 .978.71 

1,)6].7I 




1 .190 
4.4)1 




9,617. )« 

177.60 



$ eo.«6 

1-60 
(1 


$ .007 

.009 




95,04«.D4 

6.117.82 
12, 161.75 


I 9,501. 1« 
11,915.14 

10,560.17 


t .097 
1.870 
2.511 


Ttirill (Feci) 


ll.lll'WI 


I 5.161.19 


i .ISA 


14.151.11 


I 761. )9 


1 .05) 


71,110.9) 


»4),167.)9 


t .607 


7.666.77 


S 4,542.44 


% .566 


B. 991. 16 


$ 64.26 


S .007 


113,117.61 


S 51,697-97 


* .45) 


STATE-HIGHWAY 
Ccncnt CcriKrrtt 

SuFr.Cfl Trcdict] ,. 

Saad BtEuinii>oui Road M»i. 

GradtJ, Uitiurliced,- 

MiKcllllHOlU 

Roadi and StT«ri not Sratc 
Owrtc4 .... . 


n.48 
■Ml. SO 

».50 



I «.S62.95 

I56.S9B.6I} 

10.111.92 

1.969.17 

laT,411.S> 

1,14«.)B 


S191.U 
711.51 
118.40 

49.57 
177 .W 




69.70 
7S8.81 

97-74 
IM1.17 

11.61 




1 11,997.45 

HI, 771, 91 

9,814.14 

11.064.90 

11,950.42 

49.15 


J47).« 
179.71 
100.51 
69.00 
111.46 




119.4D 
917.59 
147.49 

200.21 
5.14 




$ 16.9)9.85 

108.104.80 

1). 169. 10 

19, 05). 97 

91.51 

169.59 


$107.41 
117.02 
158-45 
95-15 
18.19 




45.9) 
691.19 
57.19 
46.26 

95.07 




$ 16,515.1) 

169,7)2.47 

II. 112-84 

a.m. 41 

19.199.08 

4.568.59 


$590. H 
)S8.11 

191.97 
115-70 
101.94 




45.17 
971.1) 
H>.1i 
81.1 J 
198.71 




» 2,405.13 

240,460.82 

11.620.06 

5.924.96 

40,697,81 

117.37 


1 55.71 
247.58 

270-67 
71-27 
115 .66 




joj.sa 

4.111-85 

199.69 
119.91 

717.12 




$ 85.6)3,19 

1.016,169.60 

69.159.16 

45.150.41 

179. 351. 71 

6,151.29 


1290. 1) 
247.1) 
170.5) 
82.56 
146. M 




Ta[iH(MilcO 


1.111.M 


1185.611.99 


SllS.ol 


1,168.19 


$107,659.17 


1177.7) 


1,199-96 


J1T7. 819-71 


1199.47 


916.94 


$116,419-64 


1149,41 


1,116.14 


S10),126.17 


S126.17 


6,094.15 


$1,400,756.78 


5119.95 


STATE— BRIDGES 

CoiKrere.... 

Sitel 

Tinbti 


V0.771.1S 
1.110-01 
>0,)l)-96 


$ 18.14). 11 
4.109-00 
51.M5.99 


t 092 
1,445 
1.910 


14,166.56 
1,81). 59 

n.m.tn 


{ i.jn.ti 

6.137.48 
11,100.71 


( 

2-170 
.«5 


l),60).7e 

7,000.45 
45,206.74 


J 4. 15). 11 
11.617.01 
15.101.97 


$ .176 
1.659 
.55) 


14,119.49 
4,099.10 
71, 019. » 


S 61.496.70 
41. 10) -91 
116,410-10 


( 4.271 
10-076 
).6)9 


10,011.76 
1,718.60 
71.014.60 


J ).141.3S 
11.460.40 
59.924.49 


* .521 

1.600 

.545 


93,146.87 
20,791,97 
217,101.43 


$ 97,959.64 

77,019.80 
251,065.66 


$ 1-050 
3.706 
1.062 


ToiiHCFttT). 


«4,4IS.19 


1 91.460.11 


$ 1 . 410 


14.595-20 


i 16,947.51 


t .497 


75.911.97 


1 40.886.09 


S .5)9 


99,547.95 


5219. 11). 11 


$ 2 .447 


96. 76). 96 


i 58.527.17 


$ .675 


5)1,110.17 


S 416,954.10 


3 1.115 


SUMMARY 

High-.j^- Milti 

Brid^»^Lci^ and OjHraEian. 


75.7)9.89 


1)61,2)1.81 
94.741,41 
24,989.14 
70, 547. IS 
16,531.97 
5S,816.)1 


$148.10 
1.250 


I.1M.91 
48.918.11 


1199. 496. 11 
17,608.90 
I9,79S.61 
66,1«1,11 
19,965.91 
197,190. 19 


S19).15 
.159 


1,7411.74 
147.0)1.91 


t!41.9)6.9) 
94.1)1.69 
67.7M.51 
)1,»80.I9 
68. )1). 18 
111.680.94 


$197.59 
-172 


1,116-19 
97,114.61 


1169,081-19 
121,551-51 
115,645.76 
101,649.51 
)9, 71 1.16 



1126.90 
1.171 


1.704.11 
95.761.11 


$449,541. 30 
59, 591 -51 
1)7,349.50 
1)7,260.69 
42,889.74 
114,900.14 


$163.00 
,611 


7,)59.97 
464,667.88 


$1,911,109.59 
478.652.07 
1*4,510.8) 
509. 597 .0) 
116.171.07 
786.797.79 


$140-91 
1.010 
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TOTAL tOST C3F ALL 

MAINTENANCE (Miltil. . 


1.414.90 


f61a,74B.05 


*43).91 


1,]«.91 


$a29,7ll«.ll 


(540.91 


1,740.74 


*711.10).71 


$414.88 


1,1U.19 


t84S,641.4D 


17 J). 48 


(1,701.1) 


$1,159.1)4.99 


»6»0.10 


7,559.97 


$4,176.6)9.)! 


8552.47 
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STATE KOAO DEFABTMXNT OF FLORmA 
GElffiRAL ACCOTJNTINC DIVISION 

CONVICTS OFUUTING STATKMENT FOR PUUOO JANUARY 1, TO OBCKMBKR 31, III3S 



avtx 
»jo> 

#507 

tim 
Km 

mt 

9J1« 
8H7 

asm 

««) 
tin 
«>s 

15)6 
»3!7 
«J» 
81 » 

■»1 
SS') 

t54ft 

»S4; 
■HB 

B)« 
M5(I 



No. 
Convicti 



Nrtmi, ..„^^, ,. 

Zcpttrrhilli 

Indijntavrt 

t\ii[ ^^itki_.^ 

MiFitniu 

"■T 

OcjIj.. 

Lsltr Ciiy 

CrcilviEir -. 

Like EjEjr^ , 

Hint llAi4n.... 

Munson.-^. .-,_... 

itiinvivitit,,., 

r.jlJahaFt...... 

DcJ'unliEf SpfiR^i.. 

Hitqrij ,. 

0*ie^<* ^ 

Floril Cjtjf 

P«r, 

Pinflfijj Gff 

TjUahAhiec 

Cocod 

Itrftnjoo, --.. 

Polt Cit.-- 

Itjrruw,. ^^. 

Attjilia 

Del.ttyi^ 

Ptnkjrjiljl,^ .. 

St. AujjJiliBT , 

Tavarrh ^ ,^, 

Fl. PImr 



TOTAUS 



Mjinien- 



butldinji 
Dtprcrii- 



10.49 
15. SO 
10.51 



e.n 



61.1 



rB.w 

11.0^ 

II. w 
H.19 

l\,ia 

10.41 
11. )7 

11. ji 

1J.79 



10. 411 
1.01 
i.H 
1.71 

11.11 
11.10 
H.M 
J7.70 
11.1] 



471 .»7 



ai4.S4 

791. U 
771.10 
710. OJ 

»:.» 

1 . 101 . 11 
791.15 

ait, SB 

&ll4.4i 
119.15 

1,190.15 
B7«.«4 
69«.M 
SB5 .60 
909.11 

1, 791.10 
710.11 
754. Bl 

1,011.41 
796.41 

1.01). 11 
791.18 
S74.ll 

1,106.44 
B9B.74 

1,1(0,51 
112.17 
817-411 
769. la 
441.41 
746.17 
701-51 



nent 
Qpcrauon 



1,919 17 
1,506.19 
1,017.M 
1,710,40 
1,1^7,19 
LOW, 94 
1,563.06 
1,447,11 
1,571.74 
l,410,e6 
1,]66,9& 

919.11 

991,18 
1,594.71 
1,1]4-»1 
1,156,01 
1,174.H 
1,176,16 
1,151.40 
1,174.90 
1 lS!,lil 
1,056,71 
1,206,10 
1,091.69 
1, 297.51 
1,171,71 
1,411,!4 

114,14 
1,110,18 
1,656.1! 

999.19 



J 7,115.11 
4,911.0* 
1,754.69 
1,8M.M 
),)77.70 
6.114,50 
4,755,16 
1,411,21 
1,417.91 
5,(01 -W 
1,041,11 
5.115.54 
l,JSS-5) 
4,451,71 
4,111,17 
7,156,14 
5,014, )l 
4,110,06 
frrli4-0^ 
1,946.11 
1.4[a,9i 
4,*0J,91 
1. 104, 61 

6,o;o.ni 

1,810.16 
5,597.58 
5,151 75 
1,124.67 
5,I1B,66 
4,411,91 
6,678,17 
«,(I91.95 



145,117,11 »55,B17.4I 

I 



( 9,g«7,02 
7,001.21 
6,905.71 
7,107-41 
6,166,67 
8,941,61 
1,009.71 
8,497.41 
«,96B.B] 
1,110.61 
7,478,91 
1,520.00 
6, 956, CO 
7,011,16 
6,411- lO 

8,019,59 
7,141,00 
7,914.11 
8,140,77 
6,114,16 
(.999,00 
7,169.51 
7,011,01 
1,811.14 
&,6ia,ll 
1,418,91 
7, 951 -OS 
6,411.90 
6,155,05 
7,4H,70 
7,481.11 
7,714,67 



Cluiltin^ 
5iip[>li» 



(141,717.05 



i 1,681.51 

111.91 

790.17 
1,040.71 

9!«.91 
1,121,84 

761.19 
1,101-74 

115,16 
1,114,16 

966-16 
1,011,94 

7M.90 
1.119,27 

H18,17 
1,111,56 

911,10 

744,81 
1,417.11 

745.10 

829.11 
1,029,11 

119,72 
1,187,17 

6«1,42 
1,141.67 
l,09S.9S 

691.50 
l.Un.ll 

971.89 
1,419.99 
1,141,0) 



and 



611.81 
lot], ID 
179.15 
l!<i.J6 
165,71 
171.49 
417.77 
162 -9< 

68.65 
114.10 
701-51 
1M.57 
114-61 
161.11 

91.49 
170-7! 
117,71 
115.15 
141.10 

95.01 
110.71 
121.14 

95.06 
191.19 
207,71 
411,64 
175,55 

55. BO 
111. 49 
148,01 
404.61 
111.45 



aad 
DiichtrgEi 



105,00 
115-00 
170.00 
145.00 
IID.OO 
190.00 

110 .m 
leo.M 

110.00 

ieo,oo 

140.00 

410.00 

140 -on 
145.00 
! 50.00 
lis .00 
90.00 
24f!-00 
290.00 
110.00 
110.00 
115.00 
140.00 
145.00 
150.00 
110.00 
270,00 
115.00 

isa.oci 
101, m 

110,00 
190-00 



OvH-hcad 
tliitribafion 



1 5,851.00 



Furnimrc 

and 
Fiaiorei 



I liS41.a5 
144.55 
154,51 

I. Oil. 11 
TS1.« 

1,016,64 
819. » 

1,118,10 
775,61 

1,0»,U 
888,99 

1,174.76 
786.51 
959.16 
770.11 

1,200,58 
811.00 
890,42 

1,177,14 
741.41 
799.11 
814.90 
770.11 

1,011,47 
911.16 

1,210.16 

l,mi.8£ 
716.81 
«41,85 
812,81 

1,109,»2 

1,010--1A 

$Ml,711.f^ 



5M.5B 
144-17 
6*5.15 
251,50 
481.90 
111.69 

91.16 
115.81 
541.01 
261-14 
150,91 
297-14 

9B,42 
475.14 
187,59 
675.77 

51.71 
100.96 
211,50 
2»,49 
247.46 
154.™ 
171.65 
501-61 
)67.19 
190.76 
121-95 
117.01 
195.17 
255-71 
124.14 
.HP-1.04 



Miiccl. 
la n<aibi 
Ea^64c 



I 1,145.21 

689.29 

1,119.74 

976,44 

724.16 

874.57 

1,019.11 

51B.09 

108.70 

1.079.71 

1,167-00 

701,28 

1,070,11 

1,156,84 

187.21 

B25 . 11 

949,16 

794,87 

l,C0fi,21 

911 15 

1,12S,10 

1,17(.10 

1, 027-44 

1,111.65 

1.174 01 

1,151.11 

1,141.18 

999.91 

798.10 

714.17 

1 .111.74 

1 ,877.04 



Cost tar 

Current 

Year 



.11 111,111.00 5590,119.11 



116,119.67 
17,654.76 
16,911.17 
16,512.21 
15,424.« 
11,161.1) 
17,4^92.11 
19,970.17 
16,118.10 
20,111,85 
19.144.51 
19,709.31 
15.514.57 
17.455.11 
16.2(0,10 
11.739.71 
17,lW-6! 
17,122,16 
11,715,80 
14,1911,(7 
16,591-11 
17.559.17 
15.140-58 
21.921,20 
16.012.28 
11. 157-64 
19,144.16 
14,711,11 
17,110,58 
17.125.91 
21.191,6) 
21,061,69 



ProdiictiTc 
Labor 
Hnora 



per 
Hdoi 



110.685 
116.110 
119.16} 

150,710 
100,614 
117.572 
111,095 
161,744 
104,069 
155,972 ' 
111,111 
152.17) I 
110,611 
114,420 
106.019 
159,111,1 
114,660 
111.708 
161,617 
104,101 
116. ))0 
HI, MO 
107,621 
144,490 
119,650 
1 69.471 
147,[iao 
98,296 
114,741 
115,695 
171,210 
114,800 



M, 141. Ill 



,1140 
.1111 
-141] 
.1097 
.15)1 
.1118 
,1596 
.1111 
-1520 
.1119 
.1711 
.1119 
.1409 
.1199 
.1514 
.1491 
.1495 
.1407 
.11)1 
.1!«0 
-1416 
.1571 
.1444 
.1117 
.1111 
.1154 
-1119 
.1499 
.1211 
.151) 
.1110 
.1161 
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STATE KOAD DEPARTMENT OF FLORIDA 

GENERAL ACCOUNTING DIVISION 

COKVICTS OFESATING STAIXMENT FOH PERIOD JANUARY I, TO DECEMBER 31, ISM 



Furntturc 


Miuri- 


CcHi (ur 


PnrdiKEIvf 
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Ho.fi 


H^iur 


f lit.)) 


i 775.01 


t2>,879.(l4 


IW.MO 


f .IliO 


Afl.H 


ivi.n 


le.ws.si 


H4.J45 


.1)71 


171, ^^l 


1.12.08 


11.179.51 


111.76! 


,1607 


wo, 6 J 


<».37 


11,449.01 


11), 51) 


.IIU 


51.W 


177. M 


l).4J1.40 


1U.071 


.1)4) 


117. ai 


449.14 


D.OD.OQ 


15i.4i7 


,14H) 


1)1.11 


446.30 


H.tiS.OI 


IiA.ieo 


,fM 


1)4.67 


)1!.W 


31,406.5) 


16*. «7 


.11)9 




19,167.17 I 

11,102, lb 

19,191.44 

16,4e7.)l 

13,6)0.91 

17,710,96 

17,111,77 

24,055.07 

16,971.41 

17,BZ6,10 

21, 10), 44 

16,7)9.66 

IB, 566. 09 

17,t»4 4) 

16,n0,(^ 

24,611.44 



1(19. 706 
151, )05 
121, )10 
90.9)9 
ll),4t» 
1)).09D 
10B,000 
17), 110 

iia.ofto 

127.65* 
1)1.746 
in, 709 
111,970 I 
12B.))0 
10).!54 
161,614 
161, BIO 
1)6,975 
141, U) 
' 110.1)) 
141, )!a 
1)1,10) 
16B,010 
167,1)0 



.17)6 
.1)6! 
.1)11 
,181! 
.11)7 
.I»l 
.1594 
.1390 
,14)7 
.1)96 
,1)61 
,14^74 
.164) 
,1)76 
.15)9 
.1)11 
.10)! 
.1406 
,1406 
.1)16 
,14»< 
,1)01 
,1)31 
.1)17 



STATE KOAD DXPAKTMXNT OF IIjOKIDA 
GENZBAL ACCOUNTING DIVISION 
M1TI.es OFEIIATINC statement for period JANUARY I, TO DECEMBER 31, tS39 



Camp 
No. 


Location 


Average 

Number 

MuIes 


Ckist 

for 
Period 


Productive 
Mule 
Hours 


Cost 
Hour 


8601 




30 

41 
S2 
30 

34 


t 8,465.61 
10,420.80 
9,606.90 
2,659.80 
5,301.92 


92,920 
115,261 
107.871 
15,890 
65,177 


S .0911 


8807 


Dav - 


.0904 


8609 


LaieCity - 


.0801 


8626 


Quincy fi) _ ^ , 


.1674 


8827 


Munaon (b) , ^^ 

TOTAia 


.0813 




t 36,455.03 


397,110 


S .0918 











(i)-30 Mules transferred to Camp No. 8609, March 17, 1939. 

(h)~20 Mules tran.tferr«<l tu Camp No. $001 and 8 Mules transferred to Camp No. 8607, during November, : 



MULES OFIRATIMG STATIBIKNT rOR PERIOD JANUARY 1, TO DECEMBER 31, IMO 



Camp 

No. 


LofATION 


Avera^ 

Number 

Mules 


Cost 

for 

Period 


Productive 
Mule 
HuurH 


Cost 
it our 


S601 


Noma ^- 


81 
30 

44 


• 10,579.47 
10.465.62 
10,785,79 


136,140 
101,239 
120,342 


t 0777 


S607 


Dav 


.1034 


$609 




.0896 




Totals 






S 31,830.88 


357,721 


S .0890 




Sand Bituminoui Road Mix Pavement on Road No. 29 South of Kcnanavllla. 
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DIVISION OP RESEABCH AND RECORDS 

In April. WW, Florida entered iiitu ati aRreeiueiit witli the Federal Goveriimeiit for a Highway 
I'lanniiiK Survey. The aiitliority for the Ilijirliway I'laniiiiif; Survey was the Ilaydeii-Cartwright Art of 
1H:j4. Under this Act funds, not to exceed one and one-haif per eent of the aiiumiUs approjiriated to the 
several States for regular Fe«leral Aid and certain Emerjieiicy apiiropriafions, eouid he used i'or surveys, 
plans and enirineerin<r investisratioMs covering imtirovements in Highway systeim. All of the 4rt States 
are part ici pat iufr in Highway Planning Surveys. 

Since the anul.vses of the I'lanniug Surveys are esseittialiy of a research and .statistical nature, the 
nivision of Research and Records gives perhaps a more accurate description than does the term "High- 
way I'lanning'' becau.se it is not the purpose of the Division arbitrarily to estahlish a definite ]>lan aud 
course of artion, but to collect and keep to date accurate majis, tabid at ions, and other useful data. It can 
be seen, therefore, that the ]>riniary duty of the Division is to provide for tlie continued collection of fac- 
tual data and siffiiificant statistics i-elative to economic aiid social problems in the State [)ertaiuiiig to 
Highways. 

RO.^D IXVENTOHV 

Puhiic roads of Florida consist of two general groups rural roads and city streets. Administration 
of these roads are affected by four sepai'ate goveniniental luiits. Of the 44,4l:i miles of public roads and 
streets in the state, the State Road Department, as of December '.it, 1940, maintains 7,.W1 miles. This 
mileage includes the mast important roads. Counties or local road districts maintain the les.ser import- 
ant rural roads wittiiii their juriwJirtion, and miuiicipalities maintain the urban roads and streets within 
their cort>orate limits that are not included in the State Maintained System. Koads in national forests, 
military reservations, naval ba,ses, etc., are maintained by branches of the Federal (lovernment. 

Public road mileage of Florida by location and administration is as follows: 

RtTRAL Mileage: 

Maintained t}y S.R.D .__. _^_, _ 6 978 

Maintairicfl by Conntieft .. ., .. .. '_ '..11. ""'" 20 969 

Maintainc<i by Miscellanecms Federal, State and Toll ageneieg. ...V.. \.... 1 166 



Total Rural Mileage 35 jig 

(hbav .\[n,E.tCE: 

Maintained byS.R.D. ^-,,.... __ gig 

Maintained hy Cities l-I"-..!!,.!!""" 8 687 



Total t'rlian Milesj^ g 30q 



Total .Mileage in State ... ___ 44 413 

Information on road facilities obtained by this Division includes such jiertinent factors as surface 
t.vpe, surface width, surrounding culture, and other relations. .Maps have been prepared by counties 
tliat include the related iiiformatiini. The cliart, "Ilijrhway S.vstcms of Florida," shows the breakdown 
of road mileage by admijiistratioii and by surface type. 
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State maintained miles^ by surface type is as follows : 

Surface Type Mileage 

High Type Pavement 1,371 

Low Type Pavement. - 5, 531 

Gravel or Stone Surface ,___,^ ^ *^--^ -^ - ,_, ,, ,,,, 145 

SoilSuffare. _ 17 

Graded and Drained 527 

TuUl State Maintained Mileage - 7,591 

There are 1.976 bridpes on the State Maintained System, of which 138 are located in incorporated 
municipalities and 1,838 on State Maintained rural roads. Most of the bridge structures were erected in 
the early stages of the development of the system and are inadequate for present day traffic. The posted 
load liritit on 1,09S of these hridges is less than ten tons. 

Bridge on the State Maintained System by posted load limits are as follows: 



Posted Load Limit in Tons 


Number of Bridges 


Cumulative Number 


Under 2 .- ^-.-. ^ __- 


5 

67 

131 

743 

152 

33 

2 

M3 


5 


2-4 


72 


4- S .- . . 


ao3 


6-8 - - 


M6 


R-10 . ._ 


lOM 


10-12 , ._ 


1131 


12 IS . ... 


1133 


1 5 and ovee -. - -- . . 


I97B 








Total 


1078 


1976 









Of the 1,976 bridges on the System, 1,046 are timber structures. Many others are combinations 
of timber and either concrete or steel. It is largely tlie older timber structures that produce hazards to 
safety of heavy transports. 

Although ninety per cent of the State Maintained System i.s paved, a large portion of the miVeage 
is too narrow, too rough, or otherwise inadequate for present day traffic. Much of the mileage was 
constructed in the 1920 's when it was necessary to sacrifice quality in order to stretch the improvements 
over as many miles as possible. Since that time the roads have been depreciating. Increased traffic vol- 
umes, accompanied by increases in the size, speed, and weight of the individual vehicle, have hastened the 
obsolescence of the road facilities. Improvements involving 4,650 miles of roadway at an estimated cost 
of approximately $98,200,000 are iiece-ssary to muderniise the State MaintaiiiecJ System, hi addition to 
that, improvements involving 771 bridges at an estimated eo.st of ap|iroxiniately $17,600,0(X> are required 
to bring the system, of bridges to standards required for present day traffic. In all, improvements at an 
estimated cost of approximately $11.1,000,000 should be made on the State Maintained System. 

Tfl^pfr' and Ro.\d Use 

lu 1940, approximately 5,000,000,000 vehicle miles were traveled over the roads and streets of 
Florida. Four-fifths of that travel was made in passenger ears and one-fifth was made in commercial ve- 
hicles. Residents of this State accounted for 85 per cent of the vehicle miles, and residents of other states 
were responsible for the remaining 15 per cent. 
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The five billion vehicle tiiilea of travel in 1940 reiireseuts an increase of thirty-five per cent for 
the four year i>eriml since 1936. In the i«ist twenty years travel has inereased approximately ten fold. 
It is estimated that tlie use of the automobile will eontinue to the extent that by 19W the annual travel 
will approximate 7,500,000,000 vehicle miles. 

Continuous traffic inventories are eonducted by this Division on the most important roads in the 
State. A scientifically controlled sample process is utilized for obtaining traffic volumes. Other re- 
lated information such as seasonal and hourly peaks, loading and dimensions of trucks, classification of 
vehicles, etc., is ohtainetJ. Siiice 19H7, ten automatic traffic recordei-s have been in operation. In 1940, 
six new ones were added to the gronj), niakinj; a total of sixteen. Included in this report is a traffic flow 
map showing' the relative traffic volumes on the most heavily traveled rural roads. 

It is sipiificant that approximately 57 per cent of all travel is on mileage maintained by the State 
Road Depart inent and such mileage is only approximately 20 per cent of the total road facilities. Of the 
rural road mileage, the State Maintained System compri.ses but ^0 per cent, yet, on this relatively small 
proportion of the rural facilities, 77 per cent of the rural travel occurs. 

Seventy per cent of the State JIatiitained rural roads have an average daily traffic in excess of 200 
vehicles, white only five per cent of the local maintained roads have a traffic volume that high. Accom- 
panying this high proportion of total rural traffic on the State JIaiidained System is an equally high pro- 
portion of eonnnercial traffic. Commercial traffic alone on tlie State Maintained System is eiiual to 85 
per cent of the total traffic on local maintained rural road-s. 

Highway Finance 

One of the functions of the Division of Research and Records is to collect and analyze information 
regarding the collection and distribution of hisrhway revenues. This information is jirejiared for the 
State and the Public Roads Administration. 

Exclusive of Federal Aid, the State Maintained System of roads is financed by imposts levied on 
the ownership and operation of motor vehicles. In 1940 there were 492,ri31 pas.senger cars and trucks 
registered in the State. That numher represents an increase of 50 per cent over 19;i0 and 556 per cent 
over 1920, Total registration for vehicles of all types in 1939 and 1940 was as follows : 



Vkhii r,K TvpE 



1939 



Number Per cent 



1940 



Number Per cent 



Pa^enger Cars 

Trucks. , ^^ 

Blisses 

Trailers. _ ., 

Ambulances, Heaisos, Wreckers, etc. 
Motorcyrles 

Total 



376,768 

7;S.241 

1,409 

18.793 

939 

l.ftJO 



79,7 
1,? 5 
0.3 
4.0 
0.2 
0.3 



412,741 

79,790 

1, 097 

20,300 

982 

1 , 73fi 



471,780 



100,0 



517,306 



78,8 
l,'i.-l 
0,3 
3,9 
0.2 
0,4 



100,0 



The backlog of needed improvements on the State Maintained S.^^stem is attributable to the lack of 
adequate revenues. As is the jreneral concept, highway administration in Florida is regarded as a .semi- 
public utility enteriirise. That concept holds that the burden of State road coats should be borne by 
those who use the roa<ls, and in proportion to the amount of use. To provide such revenues, a system of 
motor \'eliicle imposts has developed. 
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A motor vehicle impost may be defined as a tax that is levied on the ownership and operation of a 
motor vehicle. Gasoline taxes and automobile lieeiiees are tlie most eommon forms. In 1939 and 1940 
collections from sucli imposts amoutited to approximately $32,223,000, and $35,807,000 respectively, 
classified as follows : 





1039 


1940 


Ttpk op ImI'OBT 


Amount 


Per cent 


Amount 


Per cent 


(ia.s Taxes 


(24,323,000 

6,518,000 

213,000 

337,000 

832,000 


75.5 

20.2 

0.7 

in 

2-6 


S36,92fl,000 

7,145,000 

260,000 

359,000 

1,114,000 


75.2 


Registration Fees 


20 


Title of Ownership Fees ^ ^ ^ . ^ ^^^ ^ 


0.7 


Motor Carrifr Taxes 

Other- 


1.0 
3 1 






Total 


»32,223,O00 


100.0 


(35,807,000 


100.0 







Altboufrh motor vehicle imposts are levied agaiii.'it a ])artieular ela.ss of citi/eris in proportion to 
the benefits received b.v the individual memliere of that class, distribution is in .such a manner that all im- 
posts were not expended for highway activities. The result of such allocation of funds is tliat automobile 
operators suffer from an unimproved road system and from a disproportionate ta.v ))urtlen. Distribution 
of motor vehicle im])osts in 1939 and 1940 by inirpo.se was as follows: 



FOR HIGHWAY PURPOSE 





1939 


IMO 




Amount 


Per {«nt 


Amount 


Per ^'ent 


Counties — for Deht Servire. -,-. -,.. -.._-....-. 


( 9,761,224 
1], 296,505 


ma 

35.0 


( 9,193,254 
14,088,9^ 


25.7 
39.3 






Sub-Total 


(21,057,729 


65.3 


(33,282,317 


65 







FOR KOX-IIIGHWAY PURPOSES 





( 7,907,075 

!,736,9«4 

985,530 

547,762 


24.5 
5.4 
3.1 
1.7 


8,682,239 

1,924,272 

1,113,687 

H04,dg3 


24.3 


General Fund 


5 4 




3,1 


Other - , -- 


2.2 






Sulj-Total . . 


(11,177,351 
(32,235,080 


34.7 
100.0 


02,525,181 
(35,807,398 


35 


Grand TotBl. . - - - .... 


100.0 







Thirty-five per cent of all motor vehicle imposts eolleeted was used for non-highway activities. Id 
1940, approximatel.v twent.v-sis per cent was earmarked for coiint.v debt service, leaving around thirt.r- 
nine per cent availal)le for maintenanci?, recoiistriictioti and new eon.struetioii of State liighways. In- 
eluded in this report is a chart that compares the distribution of motor vehicle imposts in Florida with 
tlie average for tlie United States in 1939. 
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DISTRIBUTION OF STATE MOTOR TAXES FOR FLXmOA 
AS COMPARED TO THE UNITED STATES AVERASE 



WHERE THE 1939 HIGHWAY DOLLAR WENT 




CCLUCTION WD 



COLLECnOM AND ADMNBTRATtOM 




FLORIDA 



YEAH W39 



PEReeWT 



UNITED STATES 
AMOUNT PERCENT 


1 44,470^00 


i£ 


J/ 890,699,000 


SS2 


Z9t ,328,000 


44(2 


i/ 93,424,000 


181,694,000 


14.9 


|l,2E2.S»,0OO 


loao 



COLLECTION AND ADMMISTRATION 


t SW^SSO 


3J 


STATE MOHWAY PURPOSES 


ii,29^aas 


39A 


LOCAL ROADS AND STREETS 




— 


DEBT SERVICE 


g/ 9,TB 1,224 


3Cl3 


NON-HISHWAY USE 


10,191, B2I 


31.6 


TOTAL 


1 32,23^080 


lOOO 



263 



y IMCLUDCS f CO^aVOOO DEOT KIWICt OH STATE nOHWIV BONES AND WTE3. 

1/ tEUJPCa IWjWe van. Afl> won SCRVICC of LDUL hKHVWr OBLtSATHWS and l 9^4«7,aOD STATE REWBUnSCfAEhrT Of^ iCCAL CONTqeuTtOMS TO COST Of aTATC SYtTEM 

WHCH MMUVT a USED PmumLr to JI^IIST the COLMTE^ M IKETIPU them debt SEPIVICE RE0UinEIKN73 OF ROAD JJO ARtDGE BONDS. 

y lOiCCS f 43^r;;ooo attatc uhjhep local oiLiaATioiB en RDaunacKTs to local uhts of oovemmcht of ufouKn tf^HT on whcs pvth on state system. 



FEDERAL AID 

Since the passage of the Perleral Aid Highway Act on July 11, 1916, by the Congresas, the State 
Road Department has been receiving yearlj' allotments of Federal Aid funds for expenditure in improv- 
ing our highway sj-stem. 

These funds are of various elassifications and each classification of funds is for a specific purpose, 
such as Regular Federal Aid funds for improving main highways in the State which are located on the 
Federal Aid highway system; JSecondary Federal Aid funds for improving farm to market and feeder 
roads ; Grade Crossing funds for elimination of hazards at railroad-hiphway crossing ; Forest Federal 
Aid funds for improving national forest roads and trails; and emergency funds to provide work relief and 
to increase emplojinent by tlie eotistruction of highways throughout the State, 

Current Federal Aid allotments consist only of Regular Federal Aid, Federal Aid Secondary, Federal 
Aid Grade Crossing Funds, and Forest Federal Aid Funds, of which we are required to match the Regu- 
lar Federal Aid and Federal Aid Secondary Funds. A provision of the Federal iiid Highway Act is 
that these funds must he expended within two years after allotment to the State, otherwise they are with- 
drawn and reapportioned to tlie various other States. Xo funds have ever been withdrawn from Florida, 
although it requires approximately $1,800,000.00 of State funds each year to supplement the Federal 
funds in order to make them available for expenditure. 

Regular Federal Aid funds for use on the Federal Aid Highwa.\- System have been received yearly 
since 1917 with the exception of the years 1934 and 1935. This fund must be matched with an equal 
amount of State funds and must be expended on the Federal Aid Highway System which is a system of 
main highways originally estahlislied in 1921 by the Federal Government and the State. The mileage on 
this system is now 2740, exclusive of 12 miles in Federal reservations. The mileage may be increased 
when 90 per cent of the mileage is adequately improved and is being properly maintained. 

Secondary Federal Aid Funds must be matched with an equal amount of State funds and are 
available for expenditure on important feeder and farm to market roads. 

Federal Aid Grade Cros.sing Funds have been allotted each year since 19ri8 for use in elimiimting 
hazards at railroad crossings. These funds do not require State funds for matching purposes and may be 
expended anywhere in the State on any road or street where it is feasible to afford protection at railroad 
crossings. Improvements being made with Grade Crossing Funds consist of automatic flashing light sig- 
nals and grade crossing eliminations. The eliminations may be by vertical sei>aration of tracks ajiri liigh- 
way or by relocation of highway. 

Forest Federal Aid Funds do not have to be matched by the State and are expended onl,\- in na- 
tional forests to improve an existing road or to initiate new roads. 

Emergency Funds were allotted only during the years 19.'?1 to 1935, inclusive, and did not require 
matching by an equal amount of State funds for their expenditure and were available for expenditure 
on all classes of highways in the State. 

Another provision of the Federal Aid Highway Act provides for a reduction in allotment not to 
exceed one-third of the apportionment applicable to any State that does not use at least the amount of 
funds now provided by law for such purposes in each State from State motor vehicle registration fees, 
licenses, gas taxes and other special taxes on motor vehicle owners and operators of all kinds for the 
construction, improvement and maintenance of highways and administrative expenses in connection there- 
with, including the retirement of bonds for the repayment of which such revemies have been pledged. 
This amendment became effective June 8, 1934. 

A definite requirement by the Federal Government is that the State mu.st adequately maintain each 
Federal Aid project with State funds. Failure to provide adequate maintenance accord i tig to the Fed- 
era! regulations is cause for suspension of Federal funds for proposed projects until the unsatisfactory 
maintenance is corrected. 

On the following pages is a tabulation of Federal Aid projects constructed or under construc- 
tion and a tabulation showing the allotment of Federal funds by years, 
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STATK ROAD OEPARTMXNT OF TliOKIDA 
RECORD OF FEDERAL AID PROJECTS TO DKCXMBER 31, 1940 





1 


COUMTY 


LE N GTH 


TYPE 


Per 

Cent 

Complne 


FEDERAL AlO FUNDS ALLOWED 


Federal 


RegvJar 

Fedenl Aid 


SKond*rr 
Ftictii Aid 


Federal Aid 
Ctrtd? CrD'tiiDg 


- 


Profctr Ne- 


Milct 


Fwt 


For*i( 

Federal Aid 




1 
49 

I 

99 
2 

1» 
19 

2 

2 

19 

I 

i9 
1 

2]» 

iia 

44 
] 
4J 
1 
?IS 
I 

La 

10 

irr 

ID 
ID 
10 

10 

I 

>6l 

1 
l» 
15 
2 
1 
I 
1 
2 

a 

77 
1 
1« 
IChA 
1 
1 
1 

t,l 
1 
J 

Z 
1 

i 

52 
1 

1 




■7.t50 
0.7^5 

0-4*6 




&ud Clav .. 


in 

100 

24 

C 

100 

100 

100 

100 

wo 

100 
1D0 
lOfl 

11 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
TOO 
LOO 
LOO 

100 

100 

LOO 

100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

loo 

LOO 
100 
LOO 
ICO 
100 
ICO 
LOO 
LOO 
100 
LOO 

100 
100 

100 

100 


S 1*. 938. 10 


1 






FAS l'A<4) 




475 

140 


Steel and CnrKreir Bridge 

aad it BS T 

Sltti Jild CorDCffCt O.H. 
Bridge arid Con^ret?... ... 

K . R . Craiu ag Sinnak 

Jt.BST anJ BHck 


61,600.00 














34,156.66 
4,000*00 






AJjcAua 




FAGS l-Aai- - 








Ok«o(i.... 


4. loo 
4.9W 




10,000.00 
















1«. 587.57 


FAS 1-AClX..-. 
FAGS l-ACl)._-. 






S.B.R M 




54,439.17 




B^r 




CoflCff [< and Src^l, Spidj^c 


2.531.ia 




OkmJi 

0*e«l«. .- 

Cithdun 


4.1H 

D.424 


Hi 

25* 

6S6 

411 

123 

1,001 


111,318.16 










WPGM 2'B 


Cpncrtte O.H. aitd fttJof- 








FAGM I-B(0.._ 
1-C 


TX,S. OH. Bridge....... 

Caoc. JcT.C.S. Bftdjiei... 
Concrete ar«i Sreet Bridge, 
Ccincrere Arch Bridge. .... 

Graded Earth. ^-„. 

S.C-S.T. snd^.A R.M . . 

S.B.RM 

Concrtfe and Siecl fridfc. 
Coaatm iftd SreeL Bridjt<. 
CflDftcCE and R.B5T 






6.061*29 




OuKali .^ _.-. 


4.itt 


130.087.79 






FAS 1-CCO-..- 
i - - 




13>9W.i7 






Cidiidcti'iack«Ki 

OkaJmu- VaTrott 

OL^DOIl-WlltQD 

Brcrird .............. 


11.747 


108,515. M 






^ACO ^ 

v,«'Bi-<:i 

FAS 3-ACO" - 






24,«H,11 
54,176,11 




156,626.00 


21.530.89 




1,7m 
252 






FAS 5 B<0,.... 






I2.244.3L 








J. 799 
3.176 
3. DSD 
Z.34D 
23,9Bl 


5St]14 00 




"" " ■ ■' 






9) 






20,401.PCi 






CofK^ asd {L^ric. End^c .. 


10,000.00 

lo.ooo.oo 






5 












SA R,W....... . 

Concf c(E> Steel iui4 TinJier 






H,«3,K 


Nk^'O-i^....... 


Sanil M-ttn 


t,400 

IhOOO 

600 

700 

409 

47 

^U 
iia 










Cnncrcrc.Scfel and Timber 

Bridge 

Cdocreit, Sc^cl aBd Ttrafatt 

Bndire .-, 

Coacrcrc. Steel and Timber 












Sura Roil.. - 




43,7M.M 
29,873.00 


VDI-C ._.. 
























VDl'E ......... 


CnrKretEfStrel and Timber 

B'"'r - - - 

RB.ST. a Etncic. Bridge,. 
DripnagEScrucrarei. ., ... 
H R Croi*ioj(5ip(njl*.... 
A.B.S.T. AlCohc &ndf(c.. 
CAnc^rEtc & Stefl Bridge- . 
Tim.. SreelfcCci^C Brid{ie 
Bu M»»daRi . . - , 

R. fl S. T 

Grided Earth & R B.ST.. 
Grade. RUST ft .\*ph.. 
O.K. Btrdfte & R.B^T . , 
CorKrerc Ik Sceel Srsdnc . . 
StcelAConc Br «ih B.ST. 










JefTcriiin-Madiion ^ . . 


5.432 

0.005 

11.912 


44, 325. V 


£ 


1 10,811. H 








6,730.00 








flrw-*rd ,.,,..- 


4,044,01 






2n,4ii.n 






FAS 7-ACl') .-. 


L«<rv-Ctrrutf 


10.300.00 
6,014.91 










108,577.69 






^ 


Alachna 

AlAchu-doltintia 


1 1 .*7S 

r«2 

0-71* 

0.547 
t.lLO 






NRH 8 


































WPGH ■ - 


Ala^huj 

A luhua Columbia 

SuwBnnct-Gikhri&^....- 


547 
IIA 

400 

123 










KRH »-B_ _ .. 










FAS B'AU) . 




44.256^69 






I2.7ei.» 










Tim .Sice] &CoFi{. Bridge. 

R. H. S. T , 

CMKrcIc ... 

C-radeand Concrrrt, ..,-,. 

O.H. Bridjle in^ Cot^c 

Concr«eHr.d„t 

Concrete EridKe 

R. R. C roiii a g Signal 

?Ik\ & Cnnt Plr.& Grsde 

Sheer Aiphalc. 

ConcftSreel Bf It Brick.. 
O.H. Bridjtc ii. tocLCFri?,. 
5 B R M-* Treat Timber 

Brid^.... 

5. B. R. hi .- 

Cnne, Br. .Cane. AlS.C.S.T 
Cone & R.B.S.T . 


9.105*31 
6,850^00 






FAS lO-AClX--- 


LeMi . - 

Bakcr'NafkBD-DftTal.-... 


0.4114 

ii.2ao 

0.4» 
O.UO 








348,400.01 






WPH 11 














411 

12 
MO 










FAS ll'ACl> 






1.356.8L 






N*»»au . 




n,557.6fr 
















Brcwartt Palm Bc^ch.... 

0"«S^ - -^ 

SaaraReift, ..., „. 


0.944 
».47J 

0.150 
11.751 

Ov7S7 
4.0tO 


176 




25.113,49 






1) 


131.119.88 
159, «M8 






H'fl,b 


444 
47 

lfi4 
















1+-AC0.-.. 


L.dirly 

Gulf 








139,^88 


FAS H-A(rj 




16h1U.77 






W^H 14 AB .,. 


SancallD&a .„.,-,- 










20,000.00 
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STATE ROAD D£FARTM£NT OF FLOBIDA 
RECORD OF FEDERAL AID PROJECTS TO DECEMBER 31, 1940 





FEDERAL AID F U >! D S RECEIVED 


Oaie Fmil 
Pd^meni Mj,de 


Federal 
Pfofctt No. 




Eincrj{cnc]r 
\c4tTti GruE) 


F*Ur»J Fundi 


FcJerA] Aid 


FcdcnJ Aid 


Ftd«kl Aid 


For«t 
Fedcril Aid 


EEflcFaencjr 


Tori] 
Federal Fuad» 


.<:tare 
Prajcci No. 




S 16,93^^10 
61 .600. 00 

54,i5i sa 

4h000.00 

l«,lt7.37 
34,439.17 
1.532 J8 

111,518.38 

93.304.00 
6,061.19 

130,087-79 
2i.95a.j7 

10**5(3.56 
34,604^31 
36,176.68 
U»530.a9 

136>82B4O0 
11.144.11 
3S.1S4.00 
20,403.00 
30,000.00 
10,000.00 
34, MS. 10 

51,179.14 

43«76A.D9 

i9.a73.OO 

14,35«-85 

44,315.34 
ilO,»2^0« 

6.73O-OO 

4, 04a. 01 
117p4U.t3 
ID.SOO.DO 

6t014.9l 
108,577.69 
36,4Z3.3l 
34,1^.00 
34.142.00 
97.2IB-OO 
27,040.49 
44,138.89 
li,7M.51 

9,105.51 

6, aw, 00 

248,400.01 

11,681.00 

203,907.00 

2.556.61 

30, 114. U 
J,4M.17 

13,115.49 
153 .339.88 
1»,«9L18 

91,356,00 

i39,B«a.e) 

26,133.77 
134.680.00 
20,000.00 


i 16,938.10 


1 

54,367.46 


J 


* -. 


s 


S 16,938.10 

54,1E7.4« 

7.053. 65 
0.00 
10,000.00 
16,187.37 
14,439.17 

2,5ii.ia 

111.311.18 

95,504.00 

6,061.19 

130,087.79 

1,6^.08 

108,515.56 

14,te4.3t 

16, 176. M 

12,530-69 

156,826.00 

6.911.54 

53, 154. [JO 

10,401,00 

, 10,000.1)0 

10,000.00 

14,645.10 

5(,179.14 

4j,W6-09 

19,875.00 

34,536.95 

44,325.54 

110.811.06 

7, 875. CO 

0.00 

217,421.13 

10,500.00 

5,193.12 

106,577,69 

36,413.31 

34,290.00 

34,141.00 

97,i».00 

17,050-49 

44,£3S,8$r 

12.762.53 

9J05.51 

6.850.™ 

l48.4Cn,Qt 

21,6S1.W 


M»T. 1919...... 


1.. 

FA5I-AC1).-.-. 

FACH ICD 

FAGS 1- Ad)... 
1. 

I.A.. ... ., 












7,053.65 

0.00 








4100 












Aptil 25, 1925-- 
M«y3. 19>0...- 

Dec. 7.1940 

Dec 10, 1940... 

Dec 19, 1940.,. 

Nor, IS, 191B. . 
Drc 18,1919--. 
D«C, 19.1^40... 


4110 




lOtODD.OO 








lou 








16,3t7.37 










34,439.17 






FASl-AClJ 

FAGSl-A(l) .. 

id) 

WPCMl-ft 

FAGM I-IKD-. 

I'C... 

FASl-CCl) .... 

3 -.-..-. 

l-A(l) ,. 


3081 






J,53l.ia 










lUtSii-ia 


















95,504.00 


4098 








6,061.19 








1 30,08? -7# 








3000 




t, SOT .01 












108.515.56 








No*- 25, 1914.- 
MiF 10,1933... 
M»f. 10,1931 -- 
May 28, 1940 .. 
S<fi. 13. 1919 , 










14,604-31 
»,]76,6a 














3-Al-Bl-Cl 

FASl.ACl 1 .... 

3-B 

FASlB(i; .. 
3 C 








11,530,69 






)031 




l5d,U6.00 








looi 




6,911.54 












J5,154.00 








Mir- 31. 1939.. 
)u\f J. 1933 

Mar. 14,1915 - 
May 15, 1916.- 
Jin H, 1934.-- 

Qtt 11.19)5-, 

Oc[. 1-1,19)6--- 

Mar. 6, 19)7-..- 

Miw, 19. I93S.. 

Avf. 8, 1919..., 
Jrtijfli.lSJl... 










10^401*00 





E->D 






30, 000 .00 
10,000-00 


















3 . 

5-Al-Bl-Cl 

NR 5-Di 

NR ^ D|.Bvl5 . 
S'Dl'C 










34,645-10 
51, 179. 24 
4V.76l'-09 
19,875-00 
34,556.83 
44,515.54 



















































5Dl'D. 

5-Ol'E- - 

ft..,,..,.., . . 


3003 
















110, 811. 06 












7,875.00 








FAS6-AC1J 

FAGSS-Bd).- 


1053 




o.m 












217,411-13 








AujE. 6, 1917 - . 
Dec. 11, 1940... 

Sfpi- 19, 1911 
Mit 15. 1955.. 
M» 24, 1939--. 
M*w. 14. 1919- 
Scpt. 13. J939-. 
Ffb-7, 1935-.-- 
Detr. 10, 1940.. 
Mir. 1, 1911 ■ - 
Dec. 10. 1940-.. 
Mar- H, 1940. ._ 
Feb- 18, 1917-. 
J*rt 1. 193* . 
hfar t4 Hl'-ilN 






10,500,00 
5,193,13 








FASI-ACl).. .. 

FA5 7'BC1> 

8 ., .......... 

N8H 8 

WfH 8 

WPMH H 

WPGH * 

SKH B-B 

F.^5.*i^ACr;... - 

9- -. 

FAS^'Ad) 

F.^SlO-.^a.'..- 

11 

WPH 11 

WFGH 11 

FAS U'ACO. ... 
SiRHllC. .. 
N8H ll-D 

FAS u-Arr. . . 

13 

14.A a 

WPGH I4.A 

14-ACn 

FAS14.ACiy 

WPH I4A n . 

15... -. 


3036 




108.577.69 








3117 


" ' 










36, 41]. 31 








36,413.31 
34.190^00 
34.243.00 
97,128.00 
17.030.49 
















97,12S.aa 
27,030.49 
























44,138-89 






3037 




U, 761. 53 








1103 




9,103.51 
6,850.00 




















3111 




148,400.01 


















11.681.00 
103.»O7.0e 




1D5h*07.UO 










4073 




l,35«-6i 






2,556.61 Det. 10. 1940.. 
30.114.11 Ajw 9. 1935--.. 

2,463.17 Stpr 9. 1SJ3 . 
25.125.49 Efcc- IP, 19*0... 
131.359.8* \ Otr 15. 1926--. 


3083 


Ifi, 376.16 
2^463.17 


13.537.86 






16,576.16 

i,4«.n 














1S,113.« 






3059 




133,359.88 
139,691 4 IB 








VI 16 






















91,556.00 


91,536.00 

137.134.08 
16,133.77 
114. 680 .00 


Nov, 9. 1918 










137,1^,08 


3097 






16,131.77 






Dec 21. 1940... 
Oct. 1&. 19)8.. 
Mijt^. 9 916 . 


3085 


154,6*0- £» 








114,880.010 


4051 


20, ODD .00 

























I 
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STATE ROAD DEPAKTMSNT OT FLORmA 
KICORD OF FISKRAL AID FROJZCTS TO DICXMBXR 31, 1»40 







COUNTY 


LENGTH 


TY"?E 


Per 
Cent 

Complete 


FEDEIAL AID FUNDS ALLOVED 


FeitrMi 


1 

He^iiiar Steoodarj 

FedEtAl Aid FederaJ Aid 


Fedtitl Aid 
Glide tn»uag 




Project tJO- 


M>le> 


feel 


Foreii 

FederaJ Aid 




16 
5 

1 
I 

] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
Si, 

I 
Si. 
Ca. ltd. 

5 

31) 
2 

2 
2 
4 
4 

4 

7 
7 
1 
J 19 
1 
J 
J 

4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 

lis 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
I 
I 
) 
3 




D.«)0 
7.870 
11.790 
I. ISO 
L.498 
1.213 
5. MS 
O.OOl 

i.ago 

1 2.119 
10-77) 






100 
100 
100 
100 
100 
71 
100 
100 

icn 

100 
100 
100 
100 
100 


100 


100 
lOD 
100 


IOC 
100 
100 
100 
100 
S4 
100 
100 

loo 

100 
loo 

loq 
100 
100 
100 
lOO 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 

100 
100 

It 

IW 
lOO 
im 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

i 

100 

100 
100 
100 
100 

lc« 
loo 

100 
100 
100 


},m.)7 
10J.W7.12 
209,1«.1» 
107. 1)1, )9 
1I4.11B.9S 








n 


MdHAIK. 




Bieuniion Micidin 

Btfuminotji M^miMm..-. 
CoDC. BnJjffi & ft.B.£.T.. 
T-C.S. Eriigei ti Appf.... 
Cimt. Cuie. It K.B.&T... 

C^anc. Bridge & Coftc.. 

CoIicrcTcCaJveeti.. . 

Cj5ocreie.... 












lOB 

i.eil 

It 
40 
)4 








I'S-A, 


HuntltDD 










Hiulmei-WubLnf too,,, ,. 








FAS 10-ACl) 


IJ.JJl.lO 










101. 1*0. B) 






NUM 2I'A05) 


fljLtr . , - _. 








22 


P4kcr 


iu.m.9) 
iio.tTo.at 

14} .19). 11 




















24 


ttilumtid 


airamioaui Micaddm.... 
Graded Eirch 








WPMH Z*-B 




)4 
)4 




* 




1^ 


Caltiratia 


Code. Bridj;c & CoK.. 


lfi7.7i).ftl 
























Ft- R- Crct^^inj! Signal*.... 






16.i07.B0 






u.tss 




1)1,145.11 






FAGM I7-A01. 
FACS 1S-AC1?— 






R. R. CT^rltirrJtSigitflft 

R. R. C™.in|tSiBB.i..... 




1). lis. 50 
4,)«.10 
















HJIbhn-Dujih...... 




5)i 
Ml 


74,140.19 
9.061.00 






19 Rcop 

FAGS 19-ACl) 


Hill^»fDB«tt . 




Vidcptnj^ Cone Bridge, . 
R. R. OoiiirgSiBf^jli.... 

R, B, S. T. 










S.797.50 






Cuitittibij-HjnjlEtin.... . 


11.799 


112 


U,991.«9 
1M.44B.«S 






11 














H. ft. Crossing SinnAl.,,.. 

Oiiuaiinobi SfacJidMni 

R. R. Ctox.ingS.jnil 

OraJini; 4S R R M 

Can^rcrt Bndjc , 

Bitnkiincni MuAdaffi.... 
Coffcrrie — ....,,- 










NlllCD . ..^. 


9.»eo 




179,1)1.29 
















FAS JI-A<1) 

NRH U'B .. 


*'Jrt>n 

N«,ui^DUTjl..... 


l.JS) 
11. MJ 

iD.tua 
i.m 

4.961 






D.llJ.lB 






n» 


1), 475.51 
171.BS).17 
1)9.795.19 
7). 941.1) 
72,890.11 






yy-fi 
































CuDcrcrc--... .,-n ^ 

Cofic-Q.H.ft Rcinf. Canc„ 








FAGS M-ACO 


Pnval 






IQ.Oia.SO 




WPGH 3)-B 


EKintia ^ -. . 


0.446 
1.491 
0.413 
7.7JO 
7,0M 
4.140 
D.lll 
0.M5 
0.190 
2.141 
7.969 
3. +09 

Z.I26 
4.)0I 
0.148 

Jl .217 
O.lTi 

II. »« 
0.023 

a.w 

0.V6 
11. TOO 
3.i41 
0.9 It 
J.544 


IW 

141? 








15-CCl)... 




)9.9U.t4 
li.714.M 
l)A.4frl.lO 
1)»,71».49 
n.BU.H 










Code. firi(t}(c and Cdk.... 
&initninou» MAcadiRI 










Ifldiin Rtvcr-,. . 








}fr-& 
















Sbt<i Aiphalr. . r. .-,.,-. 

CoDC W]d'[]|(& MAETsaplr. 

CoocftTe At Ufldctf4ll 

a. B.S. T. 








NRH l7'AC0i^ 
NRM 37'ACCJS) 












Miehui 












37-B 


Alichii , 

AUchu*.... 

AlAcha* 




9.)40.1fi 
4«,II4,57 
1)9 ,240. CV 

491,6&1-16 
48,66). 00 

11),419.»7 
101.^4.61 
79.107.14 
157,<09.14 








37-D 


6.090 

151 
910 








37- E 








3a-AB 


LHambia^ftnrd lto»j 


CcafitreJe and Steei Pridjie 

and Bmhankmim 

Cnmrtie 

GraJe,.TS<. Br tS L.S T 
defflf.&.Ssrri Pt.&H.B-^-T. 

K. B.S T 

Caac. BriJjic A. K.B.^.T. . 








FAS ja^AOX.- 










»,4»4.)7 






BrcTArd-lddijiA River 






40-AD 








46^^ 


BremJ.... 


1» 






























WPMK 4D<E 


Hrevird 




Cancrele 

O. H. BriJjte & Cnnc..... 
Brtdjce ud i! liter .^aphale 
CtiDiitic Bridge A C( re . 

CoBc.t KesufJ'jE BriJgti. 
Cniueete 9^ Steel Sridgei. . 

CflBtrfir. 

O H Pr.dpe 1 R B.SI . 
OH Brtdple « .Shcei Aifh. 

Piruinruu} CoaereEe . 

Copcrctc & Steel Bridge.. 
O. H. firidiie t Conirete . 










WPGM 40-E 


SrevArd 


111 
119 

lao 












n»Je 

Cede.... 

Dade 

Dedr 


214.l»e.05 
















NRM 4]-AC»^. 










Hi 

17> 

1)4 


«),)>4.M 
)0.197.«4 


















WPMK 4i-C 


Dldt 

VoJHkii 


0.091 

10.H6 
lO.lM 

O.Wl 
0.^1 
11.51) 
).1*4 






















171,19). 12 
161,157.71 
fO,70(,17 












9)1 










Ma(ii«oFl'Sewannce.. ..^ . 






























4*--.. - 

NRH 46aS^ 






CniKrcle.. 


19»,)4>.2) 








„ 























[3101 



STATE ROAS DXPAHTMKNT OT FLORIDA 
RXCOKD OF FXDIKAI. AID PROJECTS TO DXCXMBKR 31, ISM 









FEDERAL AID FUNDS RECEIVED 




Diic Final 


Ftdctil 
Ptc)cn Mo. 




E-cdcril Grukn 


Federal Fandi 


Kcgltlit 


Secondary 
FtJtrtl Aid 


FciaiS Aid 


Fcdciil Aid 


EncfjtcncT 
Fcdiral Giinis 


Toi»l 
Frdiiil Fundi 


SntB 
IVajrci No 




5,14).i7 
1Q3, B67.il 
109,141. K 
107. 111. W 
154,118.95 
13,311.10 
101,140. 13 

S, 535. 55 
U6,«71.95 
110,570.(6 
141,595.11 
17,417.00 
167,765-61 

4,000.00 

i6,eo7.ao 

111,145.U 

tl, 131.51! 

4,361.10 

74,140.19 

9,Ml.oa 

a, 797.10 

«,9»l,t9 

136,448.6! 

4,«>J.0O 

179.131.19 

4.191-39 

25.115. U 

31, no. 60 

171, 863. IT 

139,791,19 

7J,9JB.51 

72,890.11 

10.016.50 

97,367.00 

19,918.14 

16.7)4.16 

138,461.10 

138,718.49 

67,880.16 

11.113. 55 

34.749.16 

9,540.56 

48,114.37 

159,140.00 

491,611.16 
48,665.00 
13,194.17 
111, 419.17 
101,874.65 
19,237.14 
137,609.14 
1,154,00 
43,647.00 
164.733.00 
114.006.05 
J84, 180.19 
81,613.89 
61,114.69 
10,197.64 
7,153.00 
137,633-00 
171,195-12 
165,557-71 
»0, 706.17 
75,100.00 
17,156.00 
196,348.11 
13,991.16 


5,143.57 
101,867.11 
109,245.16 
107,1)1.19 
134,118.91 










5,141. 37 

103,867.11 

109,145,18 

107,152.59 

134,118.95 

3.381.*> 

101,210.15 

8,535 )5 

116,671.93 

710,370.16 

143,595.11 

17,417.00 

167,765-81 

4,000.00 

O.OO 

lU, 143-11 

0.00 

0,00 

74,540.39 

9.061.«) 

0-00 

16.991.69 

158,448.65 

4,007.00 

179,1)1.19 

4,191. !9 

16,155.00 

31,190.60 

171.863.17 

139,795.19 

71.918.53 


M.flB, 1916... 
Juif 29, 1916-.- 
Fcb. 16,1917... 
Auj. 19, 1917— 
Aug 10, 1917. 

M,7lB, 1916... 
May 11, 1956.,. 
Au£. 16,1916.- 
Sepr 11, 1914- . 

Jum5, 1914 

O^i. 7, 1931 

July 10, 1911.-. 
Oci 1). 19)6--- 


16 










































19-A — 

10, 


















3,181.80 








FASlO-ACi; 
11-A--..-. 






101,140.13 








HXl 


S,»1.]5 








l,»1.3i 


SUH 11-.4()S). 

12 

2) 

14 -..- 




116,671.93 
110,570.86 
143,191.11 








M77 












5435 












3057 










17,417,00 


WPMH14.t>... 

16 

NSH 161)5) .-. 
WPGMM-.W; 

17. 

FAGM 17-ACl). 
FAGSM-ACO - 
19 - - 

i9itwr - 

FAGS 19-A(1).- 






167,781.81 










4 000. 00 








4,000.00 










0.00 




4106 




111,111.11 








Nm. 18,1914.. 








0,00 

o.co 






4LOT 












" 






74,540.1* 
9,061,00 








Jancl6, 1916... 
Jin 3, 1938. .. . 

Mil. 31,1914.- 
Aug 9,1917...- 
Jttnc 3,1957--- 
Otl 1). 1916 ., 
JttlTlO, 1940. ,. 




















0,00 






41U 




16,391.69 
111,441.61 




















)1 - 


}19£ 


4,Q07.0Q 








4.007,00 


S'RM 3I()S) .. 

)1-A .-- 

WPGM 31-A--- 
FAS31-AC1J-. . 
NHH 51-11 
3>A.. 






179,131.19 


















4,191.59 


40OO 






18, 151.00 








ie,41t.09 


13,471.11 
171, Ml. 17 
ll»,7fl.l9 
73,958 31 
71.890.11 






16,415.09 


Ap. 3, 1931.-. 
Miv 18, 1916... 
Feb 28, 191S--- 
rVc 10 1940 










)1D4 












34 

)4.K1).- 














y099 




















0,00 






0.00 
97,567.00 
19.928.14 
26,754-56 
1)8,461-10 
111,736-49 
67,860.16 
11.4)5.55 
34.749.16 
9,540.36 
41.184-57 
159,140.00 

491,661.16 
18,661.00 




FAGS)1.ACI> . 
WPCH 55-8. -. 

)5-Ctl) 

ll-DCl) - 

"^* - 

JA-H 












17,167.00 


Mir. 31, 1959 . 
Die 18,19)9.-- 
Dk. 18, 19)9— 
Mit. 15, 1927- - 
Aqj is. 1917- - 
Otl 16, 1916... 
Mir 19. 1936--- 
June 12, 19)6... 
Dec 26, 1928- . 
Dec 10. 1917... 
Oci 11, 1916,- 

Dcc 1), 1917... 
Aug. 11, 1959.. 






19,92). 14 
16,754.56 
138,4*2.10 
1)8,758.49 
87, Bag. 16 




































































11,4)5.15 
54,749.16 


SJRH 37 ACtW) 
NRM 17-ACOi5 




54,749.16 












9.140.36 
48,114.57 
119,140.00 

491,681.16 
48,663.00 




















>7-D 

37-E -..,. 


547S 
























^AD 














3«-AB CReupJ 
39'A 


3O0A 












3141 




115,419,67 
101,874.61 
19,107-14 
Ii7,«».14 










115,419-87 
301,874.63 

19, 107- 14 

157,609.14 

1,1)4.00 

45,647.00 
164. 71), 00 
114,006.0) 
384,180-19 

11,631.89 
0.00 

50,)97.64 
7,13).«i 
1)7,655,00 
171.195.12 
165.5)7.71 


Det. 13, 1917—. 
Fch 15. 1911 
Mir 1), 19)1 -. 
Mn. 21, 1927. , 
Au(l. 11, 19)7, . 
Air|. 11, 1957.- 
Mir. 31. 1938- - 
□£t. 11, 1918.-. 
F,li. 11,1936... 
Oci. 14, 1918--- 














^O-^D 


























*0-E .- 












1,114.00 
41,617.00 
1(14.71). CO 


WPH 40-E 

WPMH «-£._. 
WPGM 4CE--- 
4Uh 
















164,733.00 










4090 


1U,DD6.<I) 








3139 










114,180.19 
81,6)1.19 


Hi^M 41-A, 

41-AC4X- 


3II1 
















0,t» 
10.1»7.»4 




















Jolj 13.1930 .. 

Jjn 1, 1918 

Mil 51, 19)8. . 
Jan. 21, 1918--- 
Jin- 11, 1916,.- 




7,1J3.00 
137,635.00 








7,113.00 
1)7,631.00 


WPMH 41-C... 
ft'PCiH 41-A .. 












4069 


171,195.11 
163,3)7,71 
60,706.17 


































45--..., 

WPGH 4S'B .. 

WPH 45.C 

46.- ... ,..-..- 












71,100.00 
17.4S6.0D 


73,100.00 1 Ok B. 19)6. ., 
17.416.00 ( Ap. 7,19)7,-- 
196,348.11 , Apr 16, 19».-- 


4099 
















196.541,13 










15,93a.vs 








13.9M.S6 


NRH i6(3\)— - 
















. 



mil 



STATE BOAD DKFASTHE1«T OF TLORIDA 
RBCORD OF IXDKRAL AID PROJECTS TO DECEHBES 31, 1940 



Proftct Nc. 



Rot4 



L EK GTH 



FEDERAL AID FUNDS ALLOWED 



Corapl?cc 



Fcdcr^ All! 



FcJiral Aid 



fedtril Aid 
Grade Cru»»tJ9j 



Fofrat 
Federal Aid 



47 

4S-A 

WPH 4B-A.., 

45-B 

49-A ..^ 

50-A 

JO.B 

SttC 

SI 

51 

JJ-A 

iJ-a .. 

!)^ 

i)-D , 

nrm;)-e... 

54-A 

)A-B 

!i 

56 

NRHi6<3jJ.- 
S7 

£-57 

59 

N«.H 5«[H)., 
60- A.. 

60-A(;i) 

fiO-B 

KhBClJ 

60-C...- . 

«1-A._ 

61-t 

61-A 

NRM61-A... 
61-€ 

6I-D 

ei-A 

fiJ.B 

«m; 

44-A , 

64-C 

WPUh64.C.. 

6$ 

FAS M-AOX . 

FASSJ.BCl). 

M 

67 

6fl-A. 

NRM bS-a... 

70 . 

71 

7IA 

E-72-A 

SRM 71.B... 

ii-r. . ... 

Tl-C Rt,.|.. .. 
NllH73ii.M 
NKH 7)-C05 
71D 



St,Jobfi»... 

St- John* 

St- John^... 
S[. Johnt- . 

fl^lltr 

Pumam 

Furmni 

Potnim. . .. 



14. $41 



Like. 

Ufct-. 



Jctfe-ruia^Lcflo . 

Leon . 

AlichuK .^ 



5 

70-10* 



Leqn _,- 

Jfffcnon 

JcffcrM>r- ,. 

l^jjflcf^Voluiid.. 

Fli^lcr-Voluiid.. 

VdIj^ij .._. 

G^didcn . 

OKEdJi... 






Film Bcich 

Pftlm ^ach^Brciirirfl,, 



HiiUtwrOuj^h.. 
H iJ I I'borouf b . . 
Hills' borough,. 



HilL»borotijlj. 
Bfc¥it4 



t SlH'UC'H. 

M StiWiUtPc?-HAnLpJtUD . 



Film Bcich ..,-^ 



ChjrJotrc. . .... 

Brtvird 

Flajjlcf-Puindin. 
FJagier-PutnJBI.. 

Ftijier,-,^ 

Rd^lct-, ., 

Flagler...-...- 

Hauler . 

Flajicr 

FUnlcr......... 

FlAt^lcr-Putnisi. 



9.779 

10.074 
1.109 



-154 
21CI 

110 



l.fiTO 
4,R41 

6.410 
1.965 

ifi.en 

17 .997 
5.U7 
i,Ji7 

e.tll 

1.191 

ii,7sa 

11.714 



9. 998 
9^814 
11. 167 



11-065 
11.6CM 
9.113 



13.177 
ft, 666 
9.«09 
0.3J4 



0.015 
5-30S 



0,739 
0-170 



0.^61 
OlBl 
II. IK 
11.111 
(i.411 
0.414 
11,741 
ll-t)M 

o.2oa 

filrlll 



571 

111 



313 



42! 
I,frl9 



45S 

461 



4,>&0 
174 



Cudcrcte ti Bridges 

R. B S.T - 

fi-dadiiJe ]mpi-btc[D(i3E.. 

CaBi.ttic Rttift 

Cittic. BridjEr Bt R.B.S.T. 
H- Bridge iR B.S-T. 

R tt-ST 

k. B. S. T. -. . 

Coocmt -. . 

CoDCrcte ._.._._ 

BiEUAUDQUf CunLrcit. ... 

C&BKtcEc BrttljtC: ■. 

BifaninQUf Copccfif 

Biniminout CoDcrttt. . . . 

Elif u ma DC id« Concrete 

H.B.S.T 



100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOD 
100 
100 
100 



Raadfid? Imprnt-EiDcDr-. . 


100 


BfLd|;ci,0 H. It tt.B.&T, 


100 


Concrete. .,-. 


100 


Raidsictc lEiipn»cinenr. . . 


100 


CtfBcrtK Bridge 4cdl Em- 








Rf pniDTCcd Concrtre. ..... 


IDO 


R.BS T 




Bcududc ItDprovtmeaT 


lOO 






CoDcrrrc 


IOC 


Concrete Bri ifin 


100 


Paving Ov<f Bfidf ti 


loo 






ConCrtH ,L., ........ 


ISO 


tlflDCfcrt , .,. 




OjDQfttt thridfe acd 




B.B.ST.,-,- 




R, R - CrD»in jr Si p;nal . . 


100 


CDDcrrere Bridge and 








CodCJ'Cic Ofidifc and 






100 




CnnErrcte and StEel 
















CoBCKrc. ., 


100 


O.H- Btndfe CdulfcIc and 




R.R. SiflnaU.. 


IM 


Canaitzt ind ^E»k Bridge. 


100 


Canctitt and$T£el hnifn 




& Ccncrcic Appr Slit^^.. 


18 


Ofaded £af[h and J C.i 




Bnd^" 


11 


Canctttf ^riigi ti. -^ppr. 


IM 


Comtttc isd Sctcl Btidf^ET 




^nd .\ppraju:h.., 


100 


Con^rtcc Bridal 


loo 


{loEicrtrc Bridge and Con- 




Clttf. 


100 


ContrfTC Bndjc i Appr 


lOCl 


LcncrcEC Bridge & ^PF'- 


100 


Crjded £iMl).,,, „,,.,.. 


11X 


R.B.S.T,. 




aH- BriJgEud Grade,.. 


100 


OancTdr , ..,- 


100 


Graded Emrlh ...^.. 


IDO 


R.B^S.T 


lOQ 


CdOCrcie..^ ^. 


100 


f-oisrreTe....... . . . . 


100 


CtMCfeTe Bridf^ei 


lew 



31i.9J7.7J 



40,111.04 
llft.W3.11 
1IS,9U.74 
155,474.50 
153.4M.11 
9',ii0.ai 
L51.1S5.QO 
106,610.00 
54.<71.60 
16,095-00 
73,630.00 
8,147. 6J 
60,844.49 
Il,J3O-0g 
1«,01I.7B 
191,141.16 



167,)S9.40 
61,170.»7 
61,37!. 50 



3S, 007.10 
106,051.51 

51,!^.)« 

1,050.00 

116,568.44 

ItM ,056-54 

M,J71,W 

177,173.86 



109,881,69 
1)0,987.0) 

B8,901,41 
199,115-00 
106,765.75 
111,869.64 



34,566.95 
7S,067.94 

30,710.93 
431,965,79 

3), 460. JO 

45.178.47 
148,119.14 

37,0)4.1! 



61,364.00 
1)6,1)) .00 



165.877-91 
199,0118-00 
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STATE KOAD DXPARTMXNT OF FLORIDA 
RECORD OF FEDERAL AID PROJECTS TO DECEMBER 31, IMO 





FEDERAL AID FUMD2 RECEIVED 


DiEf FIdaJ 
Pa.TtaHtl htldc 


Fcdn^ 
PrOjnl No. 






F^iftti Fundi 


Fcdrfil Aid 


Federal Aid 


FedcrBl Aid 
Gridc CFDikitg 


ForoE ' Eracrjcocf 
Frdcril Aid Ff dn^il Gr«n» 


Td»I 
Feder*! Fundi 






llit»37,75 
lA,4L]-00 
40h11J.04 

m, 923. 74 
13iK474,SO 
153.495.12 

94,2tiO,00 
1SU83.00 
106.fil0.00 

i4*«7MiO 

iR.oin.cw 

71,fit0.00 

«Cl,a44.49 

l»,031.7a 
191,141,16 

7,1385.71 

167.969,40 
111,170.97 
frl,J7).» 
17pia».2T 
30.007410 
M4.051.Jl 
S2.af77.5e 

H1,HS.44 
t04,D]£-54 
S4,S72.*& 

17*. 291. H 

30^,8S1.*9 
i3a.9B7.03 

Uh90J.41 
199.123 00 
10d,7«3^73 
lll.fi«94fi4 

31. 92s. 11 

16^.877.91 

199. DOS. 00 
S4.fl77.*3 

48,4«6-93 
76,0*7.94 

6*,«4.65 
431,9*5.79 
55,4*0,50 
■4,774.47 
Z90,129.U 
77j5i,7> 
21>e4Dl 
119,764.00 
15*,llS-0O 

Zl,lSS-» 
IS, 5*5.89 


141.066.11 
113.9)7.75 






1^1,068.81 
lli,9J7-73 


Jolf 1,1928 .__. 
Aug- 8, 1?18..-. 




























16,413.00 


WPH 4*.A 

48.B 






40.111.04 
l]6,Sfl).ll 
ll3.92i.74 
155.474.30 
n>, 495-11 

94.260.00 

i3y,i<34go 

106,610,00 
54.671. *0 
18,095.00 
71^630. 00 
S, 147.65 
60,»44-49 
£l,3H.OO 
IS9, 011.7a 
19MJ1.16 








4n.l21 .04 JqIt 7 141A 














216,881.11 
115,912-74 
155,474-50 
1J3.495.I1 
94,260-00 
151,185.00 
106, HO. 1% 
54,671.60 
18 .095. 00 

7l,t3o,oa 

49.659-41 
60.S44.49 
21,330.00 
199,012-78 
1$2, 142-16 
7.0*3.71 

167,989.40 
111.170.97 
61 .373.50 
17.189.17 
38,007.10 
171. 365.84 
82.077.38 
0*00 
311.568.44 
104r05Q-54 
94,372.89 

177,171-86 
2.743.34 

176.293.14 

109,881.69 
130.987-03 

88,901.42 
I99.li5.no 
106.7*5-71 
112,669-64 

96,1B0-S0 
51.928.21 

14.881.67 


Aag. 8, 1918 - 
Jio. 15, 1929... 
JjD. 5, 19^9 

CJcc- 11. I9IB. . 
JuJ^ 11. 1927..- 
Juof 8, 1911 

Ad|[. 11.1930., 

Scpi. 17,1930-. 

Feb. 11. 1931-.- 

Mar- 16, 1914.. 
Jup* 11. 1916..- 
Jdf 1. 1928 

Mijf 17, I9IS-.. 

S?pi U, 1910.. 

No? 15, 1919.. 

MW-7.19J6... 

Mar- 19, 1914.. 

Apr.6, 1914 

JTitte 18. 1928... 
Jul^ 13,1916... 
Feb. 6, 1934..,, 

Mtr. 21. 1^34.. 


4S1-A 



















50-D. . 














50-C 














51, 

51. 


























55-A 














53-B...,,, 








^ 






51-C 

IID.... .- 

NRM 53'E 

54- A 




414711.79 









4I|7]1.79 
























54-fi 


3007 












53.- 














5*.,. 

NRH 5*C35) --- 

17.. ..... 












7,085.71 






167h5M.40 
61.170.97 
61.37S 50 










fiO. 000-00 








U, 000. 00 


£-37 












17,1W.17 


NfcH 58(55)- -- 






3^.007. 10 
171, 345. U 

31,»77,3a 

0.00 

lZ6,56fl.44 

104,05fi.54 

94^37i-as 

177.171^4* 




















eo-A(i} 

60-8 

6<^K2J.. .. 




Z9,L00.00 








29JOO.00 


1064 




















186.000.00 


Ajr. a. IS31_.. 
Miy 4, 1919..-. 
Dec 6. 1929.„, 

Nor. 9,1911... 
Sept 16,1935-. 

M4y 9, 1951 

M-T9. I9J2_._- 
Fcb. 11, 1932... 

Apr. 7. 1931 

M^jr 16. 1952-.. 

July 6. 1911 

Stpc- 19, lfll2.. 

Mij ie.l940.._ 
Mir 1, 19J1 


























ftl^.„, 














61-A... 

NRM 62-A..-.. 

61.C 




3»743.J4 








1,743.M 






176,193.14 

109,SU.«9 
150.997 .03 

88,901.42 
199,125.00 
104. 7*1 .71 
Ill,669.fi4 








3073 












61-D.. , „ .. 


3073 








































61-C 














64-A 








^- 










i6,190^iii 








9A,uo.n 


WPGH 64-C..-. 
65 - -. 

FAS65-AC1).... 

fAS65.EKl).... 




31,918.21 












14,881 -*7 






















^,977-41 

l4.W6.9i 

78.i367.94 

10.710. 93 
411.965.79 

35.460.30 

45,178.47 
148.129.14 

57,034.11 










54.877.45 

48, 46*. 95 

78, 067. 94 

66,654.*! 

431.965.79 
33,460-10 
64.778.47 

190.219.14 
77,151.73 
11,941.52 

119,764-DCI 

l56,n5-iXI 
9.88^.01 
11,188.31 
18.565.89 


Jalr24, 1931... 

Mar 5, 1952,-.. 
Feb 11,1931... 

Ne-. 15.1955.- 
Nu*. 15^1935.. 
Jdrl5,193l... 

Jiitr5, 1953 

M2f 4, 1914.... 
JuItS,19J5...- 
Feb, 11,1936.,- 
Stpr. 16, ISI34,- 
Dec. la, 1956... 
Feb, 11,1936... 
F«b. 1I,193«-.. 
Ju]y5, 1911.... 














11,900.00 


67 






b8-A 

NRW6a-S.-„. 
70 












55,943-70 












5it4 












71.-.-.^.^ — 

72*A _ 

E-71-A.. 

S'RM71-B 

NRM72-K35J- 

71'C....... 

71.CReop 

iVaM 73.C05>, 
NJIH71.CC15)-. 




)9,W0.00 
Ul^iiOi.QO 








I9.90O.DO 
141,000.00 
40.CW7-6I 
11,941-51 

54,500.00 






























^5.l64.00 
136,155.00 




















9 Sfi) 01 








9.89) -01 
21, IBS- 55 

















18.565.89 


'" 


\ 








1 
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STATE ROAD DEPARTMENT OF FLORIDA 
RSCORD or FEDERAL AID PROJECTS TO DECEMBER 31, 1940 





Hcud 


COUNTY 


LENGTH 


TYPE 


Pet 

Ccat 
CompieEF 


FEDERAL AID FUNDS ALLOWED 


Fcdnal 


Rcjiilar 
FEderll Aid 


SecoadtTT 
Fedcnl Aid 


Federt^ Aid 


~ 


Project Nfrr 


Milc» 


F«[ 


Fqf»( 
FcdcnJ Atd 


7J-A 


17 

17 
17 

1' 
17 

17 
17 
17 

17 
17 
XI 

n 
1 

1 

17 
) 

5 

I 
5 
) 
) 

t 
I 

1 

-Jl 
4 

4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
17 
I 

n 
u 

5 

7< 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
1 

^ 

1 
3 
[ 
19 
IS^ 
1* 

n 


Pcdk _,. 


a.iu 


. 


MacufkaJc .. . .. 


100 
ICO 
100 
JOO 
IDO 
IDO 
100 
JOO 
100 
100 
100 
100 
100 
300 
100 
100 

100 
100 

too 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

IDD 
100 
100 
ICO 

100 
100 
ICO 

lev 

100 
100 
100 

loo 

100 
100 
ICO 
100 
KB 
100 
ICO 
100 
LOO 
100 
]00 
100 
lOQ 
100 

too 

100 
100 

too 

100 
100 
100 
100 

in 

ICO 

JOO 
100 


3i.£a5.B« 










Polk.,....- ,._... 












WPHU 7 J- A 


Polk. . ..... .. 


3113 












7>-B 


Ptoik. ..... .... 


CcHcme Bfid jci . . . . 


11,459.00 
71 >14fi.Al 
130.OTO.J3 
44iS00.00 








7J-C 


Polk , ..__..... 

Polk ,„ „ 
























Tl-DHc'Ctp 


Pott..,.,- , 












Polk . - . .... 




RRCromnp Signal..... 

R.Jt. CroHJnfr ^igna^i 

Q.H. Bi-idj^cr asd Concttit 
Q.H. Bridftc add C^PCfcEc 
Undf^piiiaDdCoDCTCEC. . 
Si tulbisDit Cc BcrcCE 








NRM 7>FCM'' 


Polk 














WPGM 75-G 


Po3k . ._. 


0.J7* 
Dr249 
I). 216 
14.430 
0.9t7 

lO.llA 


454 
«1 










WPGHll-H 


Polk , 










FAGM75-JO;-- 
74-A . ,.. .... 


Polk 






397iSCO.CO 




Oringc 

Oruj^c., , 

CoWttT 




fr3. 034-40 
15343*0 .CO 








36 1 










CoKftEC... .. 

K R Croiiin$£igna]i 




76-A .-.-.... 


Hiie^bDraujtb-f'iu:!} 

Hiiltibarbufli 








FAGH 7^J\Ci3 




6. $13.00 








o,i$i 
















R.R.CrosiiiigSi grail.... 












Hi] liJKif oD^b. ......... 


a.«7 

0-?77 

0,4*3 

0.431 
0.017 

o.ya 

1,171 




J5t523.m 

15.843.07 








7fi-t> 


ISO 


O.H. Coacrctc Hiiig^ and 










Hitliborough... r , 

HilJlbfHQUJI^-...... . . 

Htll)ban»gti. . , , , 

HiUtborOBgh 






CoocrciG »aJ Brick.. 

CobcrelE. _... 
































WPGH76-H 


ICO 
5J 


O.H- &ridg:£, Concrcic 
Srjdjie tt\d CifBcntc- ... 

CofKrElE 

C&«r«'rc «d Cooccere 
thdcrpiii 












113,366.71 








FAGM 77Cj> 




107,119.40 




Waiihinition-jAckwvD 

Browjrd 




77(3). 


Draina^r ^imcrin'cii. - .... 

ConcFtre. .... _. 

toncrtre V^Ed^aiEix 

Cuflcrcic and R B £ T 

WicJcDia^ ud Cincrrrc. 
CoOCrdc Bndj!; ,. 


4.7)9.36 
tO,37t.09 






7a-A 








NRH7»-ACiSX.- 
MAU7H-ACH)__ 


















' 




101 






15,506,01 
30.150,42 
79^577. W 

17^357-54 
18JO0.O0 
9.625-13 
16,800.00 
40. 095.00 
49.307.11 








79-A 


Dii**J.. 


11.3M 
1.144 

e.L60 




























Coocrcri . .... 

Roi^kide XaptovtatBi 

CoKreie Bridftci. . . . 

Reinforced Cone re r{ .. 

CoficrcT?. .... _, 

R.B.&.T. iDd MajtinphilE- 

Gr*dEd EaTih.... , 

R,S.SX 












181 




7j_A(4> 








TlhP 


I>a*«l 












Q.i4a 

3.ft73 
i.l« 
J.34B 

4.04D 
9. AX) 
13.I9A 
11. K2} 
0»17l 
0.t>l 
fl.l33 
5.7i7 
5.757 
6.4M 

4,174 
O.BU 
1.559 
l.»l 








AO 












<] 
























MRHWClB...-, 


















IIJ!,QR3.53 
41h5]8.»5 
11.014.16 
5,431.98 










Martan 




Oraded Eifih ,.....- 


















HR^^ g4-A 






R.B.S.T 

Concrtrr Rridjie & Grade . 
R SST 

Citadcd E^j-ith 












299 








M tnuD-Ci rrui 

Marion.,. -,-, 


1,460 00 
31.1^.63 
734564.00 
30,433.1) 
e&, 655.00 
17.511,90 
83,811.96 
























E-U'D 


Ciiftti 




<;f.<1,^ V^r.U 












' 


RB.S.T 

OH. EriditeA Ft.B.^T... 












310 










Scninak-VplDiifl 

SemisulF-VQlusii ... 












R.B.S-T.._ , 








KKHSi-Aai)--. 














At» 














CancfEEE aadSEcd Bndjt» 
Plain ft Rciaf. Coatteit- . 

R.B.S.T. „ 

R.B.S.T. 

R,D.S.T,._.. 

CoP<. Bcidjrc* ft Coscreie. 
R B.ST. & Maci^phiilr... 


6H.673.6i 
63 .Ml. CO 
79,5W,45 

146 .638, IB 
61.353.50 

146.874.48 
44,061.40 












1.6)7 
7.549 
».351 
4.fi71 
8.619 

:.^6 






JcffcrtoD. ,_....._...... 




















MadsioD 












AlafhM 


66 





























I2U] 



STATE ROAD DKFAKTMSNT OF rLOSIDA 
SKCORD OF FZDZRAL AID PROJXCTS TO DICCMBKR 3t, 1940 





FEDER.AL AID FUNDS RECEIVED 




Pa]riiieEi[ Madt 


FcdErat 
Pfoicti No- 




Fedciil Grin 11 


Toiil 
FcJcf.1 Fundi 


RcgDl.r 

Fdcrll Aid 


St<aadmrf 
Fciiciil Aid 


FcdcriJ Aid 
Grtdc Crcwng 


F6n>T 
FcdirtI Mi 


EnETCCIKV 
F«ll»l Gnno 


Tsial 
FEdcrit Fsnli 


SiAte 
Picjecr Na. 




36,663.86 

21.515.00 

i.va.ao 

21.459.00 

150.461.45 

150,950.55 

44.900.00 

2,911.67 

3.353-00 

108,561.85 

45,589.00 

197,900-00 

186,6311-63 

81.145.58 

65.054.40 

534.004.16 

6,515.00 

19.831 .61 

1.307,94 

35.313,00 

15,845.07 

71,104-06 

122,189-00 

6,156.00 

90,171.51 
103,315.72 

107,119.40 

4.759.16 

170,590.09 

17,183.00 

101,680-00 
19.506.01 
58,150.41 

353,164-51 

39.664.19 
18,100.00 
9.B15.I5 
16,600.00 
99.095.00 
97,507.11 
19,750.12 
77,941.36 
1)0,081.52 
15,0)7.71 
176.157-01 
11,0^5-30 
41,550-19 
1,480.00 
41,375.66 
73,584-00 
57,615.11 
M, 651. 00 
19,165-11 
65. 881. 98 
28.368.51 
29.112 41 
40.563. 51 
116.013.31 
63. 661 .to 
T9.919.45 
193,187.51 
124,665.00 
191,748.97 
87,662.84 


56.685.66 










56.615.66 
12.515.00 
5,300.00 
11.459.00 

[50,461.45 

110.950.53 

59.511.00 

1.921 .67 

1-155-00 

106.161-65 

45.3B9-00 

164,237.00 

166,636.61 

81,145.31 

65,014-40 

334,004-16 

a. 00 

19,831.61 

2.507.94 

55.515.00 

JI,«45.tl7 

72,204.06 

111.189.00 

6,136.00 

90.171.J1 
203.3JS.71 

63,701,10 
4,116.14 

170,590.09 
17,181-00 

101,880.00 
29,306-01 
36,150-42 

351.564.51 

39,664.19 
11.924. 00 
9,615.13 
16,860.00 
99,095.00 
97.307.11 
19,750,11 
77,941.58 
130,063-51 
85.057.71 
176,157.01 
12.075.30 
42.510.39 
1,480.00 
41,175-66 
73,584,00 
37,615.51 
<6,63).00 
19.165,51 
63.861.98 
18,568-11 
19.331-41 
40.565.51 
116,053-31 
63,861 .00 
79.919.45 
295.197.31 
114.665-00 
195,741.97 
87.661.84 


Alt- >3. 1951-. 
Mar. 29. 1958 -- 
Mir. 29. 1936. . 
M»r, 1. 1932 — 
Oci, 15,1911-.- 
Aujt- 13. 1911- - 


7VA„ , ., 




22,515.00 








11.515.00 
},]1I0,I!0 


WPK73-A>iEi. 
WPMH73,A,,, 

75.S 

7)-C 

75-D 

730 Btop 

NRM 71,E 

N»M75,F053- 
WPt;M75^;.., 
WPGH 73,H,-. 
FACM 75.J(;0-. 




5,100.00 














11,459.00 
71,246.61 
130,930.33 
39,51100 










79,135.64 








79,155.14 
























5009 


1.911,67 








l,91t.«7 
3.355.00 

108.361.65 


Sepc. 16.1913. 
Ftl. 8. 1936-..- 

Juoe6. 1940 

.*pr. 10, 1919 . 

Mit. 11. 1932-- 
Ftt 5, 1955- — 
J>ilj5. 1931.,-. 
July 3. 1935.. - 




3,135-00 












108,561.85 










4053 


45,589.00 










45.369.00 


4070 








164,2)7.00 




4061 




laS. 656.65 










0], 145. 36 








•1,145.3) 


NUM 74-C 






65,014.40 
151,140.00 


















160.764-16 










0.00 




F.^GH 76-A(l). 

HI1H76.B- 

WP(:iH76-0 

76.C- 


4117 


19,631.61 








19.851.61 
1,507.94 


Mir 21, 1956..- 

Mir 14. 1*40.-. 
June 15.1911--- 

Apc-M, 1954-- 

Nov. 19. 1934. 
AJ>r. 7. 1937-..- 
Apr. 11, L958... 

Mifli. 1940... 
Jolll 3. 1915 














4001 




55. 525.00 

15. 641 .07 




















76-D. 












71.104.06 

111,189.00 

6,136.00 

90,171.51 
90,219.00 


MUM 76-6 

WP.MH76.F,... 
WPMH 76-G,,- 

WPGH 76,H-,, 
77 
















6. 136.00 












90,171.51 










4068 




113.366.71 








3010 






85.707.30 




FADM rtm — 

77(5) ,„ -, 






4,111.14 

90,171,09 


















160,119.00 
17,163.00 

101,180.00 
14,000.00 


Mir. ID. 19)5 .. 
Auj-9,1957.-- 

Aug. 9. 1917..-. 
JuM 50. 1931... 
Mir- Ift, 1934. . 
I>ci;- 19. 1954... 

dti. U. 19)4 


78-A 

NRH 78.A()5J. 

SRM 7B.A05;'. 


5)6) 


17.113.00 










102.860.00 














15.306.01 

36,150.41 
79,577-59 

17.557.54 
11,914.00 
9,615.15 

16,600.00 
40j095.QO 
49.507.11 






























175,766.91 
11,306. 63 


NSH7S.A 

NAM 79-A 

79-AC4) 

79-B 

79C 




52, 306.65 




























Ap 9,1934.... 
D«. 18. 19)9... 

>iit3. 1932..,. 
Aug- I. 1932 -.. 

SepE. 11, 1914- . 
M»r,9, 1916.... 

July 19, 1911-,- 
Fth. 7. 1914.,,- 
I3ec 13. 19)4.,- 
Dcc-7.1931,„- 
0([. 16,1916-.. 
Dec. 18, 1936-,, 
Mir- 26. 1934.. 
D«. 26. 1916,,, 
Dec 11.1936.,- 

Jaa. 3. 1936 

Dwr. 7, 1954 

M»r. 4. 1935- ,- 

Oc[. 4. 1934 

Mar. 7, 1956--,. 
Mac. 7. 1936..,- 
Sept. 14.3934. - 
Mar. 15, 1919,, 

JiD. 6. 1934 

Jic- 18, 1934. - , 
Fsb 6, 1934.,.. 
Feb. 9, 1934 

Jan. 14, 1934, -_ 














3011 


48 000.00 








59.000 -00 
46,000-00 
29.750.21 
77.941.58 

102,001! .00 
41,518.86 

156,141.63 
6,641.51 
41.530-39 












81 

NHH82- 

NHH6K)S)..- 

83 














77,941.58 












126,081-51 

41,511.85 

21.014.16 

543.91 




























NSH84-A 

N*M a4,A-,„^ 
NRH 64-B05;., 




6,641.51 
41,550,59 


















1.480.00 
U. 187 .63 
75.564.00 
30,453.11 
66,653.00 
17,311.90 
15,882.96 


















a, 187. 83 


E.84-C 

a4.C- 

E.14.D--. 

64-D H E»i 

HSM 64-E 






















17,186.21 












3072 










11,653.41 






















26,566.32 

29.5)2.42 
40,365.31 
57,139-46 


NKH aS-A 

NRH 8VACi3>- 
Ng.M 85.AC53J. 


4072 


19 312 42 
























37,159,46 


68. 671.1) 
63,681,00 

79,919.4! 
146,638-16 

61,131.50 
146,674.46 

44,081.40 
















86 

87.A 


3015 












3071 


146,3*9.15 








146,549.33 
«.33Z.50 

146,674-49 
43,761.44 


E.87.C 

E.87-D 


3070 










146,674.49 
















E-90 
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STATE ROAD DEPAKTMENT OF FLORIDA 
RECORD OF FEDERAL AID PROJECTS TO DECEMBER 31, 1940 





Itaid 


CO 11 NT Y 


LENGTH 


TYPE 


Per 

CcllI 

Complcre 


FEDERAL AID FUNDS ALLOWED 


FcdcriJ 




Rcgnlv 
Fc6cr4l Aid 


ScCDA^Vr 

FedenI Aid 




FraJECi Ne- 


Milci 


Feci 


Federal AU 
Grade CrouiDg 


foren 

FcdETllAii 


E.91 


4 
4 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

4-A 
4-A 
+.A 
1 
1 
1 
1 
Bl 
Bl 

ai 
ei 
n 

81 

It 
>i 

81 
17 

r 
17 

17 
111 

115 
115 
IIS 
111 
115 
111 
115 

lis 

1 
5 
5 
5 

J 
«7 
67 
4.A 

1) 
1} 
U 
11 
11 
11 
11 
11 

11 
11 

■: 

35 
J 

11 


Hirtia .._. 


0.540 
0.540 
10.014 


I.IH 


Cone, Bridge & CoKfctt. 

Roitdiidt iDpr^Tceacnt 

R.B.S.T.... 

Conticrc Bridge 


IDO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 

too 

100 
100 
100 

100 

100 

loi 

100 

100 

loo 

loo 

100 

100 

100 
100 

87 
100 
100 

100 

,» 

lOD 
100 
100 
100 
100 
100 
JOO 

100 

100 
100 

im 

lOfl 
IOC 

100 
100 
100 

too 

100 

100 
100 
100 

100 

100 
91 

11 

100 
100 
95 

too 


100, 1(6. 91 






SUM 91 








NtiH91..\ _ 


T.jira 

Tivlor,. . ... .. 




111,011.45 
11,601.61 










111 








NftH 91-Cf35^ . 


T.'l» 


5.646 

4.6ai> 

0.145 
4,679 
0.7D) 

7.7B) 


E-fl.S,T-.,. 














13.518.71 
816,06 











T=yl« 









NRHJJ.DCJi) .. 


Tjjlot 

T.iJo. 

DjJi 




R.B.S.T 








MIM n-Oiiil- - 


50 
«6 


H.BS.T,, Miciiphili & 












Cqncrcre ,.,,.,,. 

Oyatttlt Brrdge -.. 


114.118.66 

>,0».9O 
167,011.14 
90,114.98 








E-9i-e„,-, -- 


DiJ. 








E^}.C ... 


D«J. 

0«riili-Piilk. 


7,M1 
11.016 
7.471 
D,M9 
1.77« 
5. STB 
0,169 
«.14) 
B.744 
S.741 
6.1U 

6,1U 
7.191 

S.50B 

I.ISB 








E^4 













NBH 94 


OM:eol*-Polb.,..,..^_,. 
Mi. 


CetflCTctc. 








SRM *4._ 












94 iai Eit. .. .. 


Prik „. 

U.^.., 






74,H9,I» 
30,107.09 
1,760.65 
51,116.01 
41,4M.() 
101, 416 .00 

!4,9>0.00 
53,108.37 

87,093.16 

101,170.61 

31,804,40 
147,019.00 

144,500.00 
31,571.71 
51,971.14 
59,941.91 








Si R H 95-A 


Ijrjdcd Firch ...,,,,. 

Gridc.iE.rlh 

B.B.S.T 








NRM «.A 


Uiy 










n-Mi).. - 


U.y 










E^f5.C.. 


U»T 










95-e 


U17 




R,J.S.T 

CcKrerc Bridf ri And 
Gr«dc 






"" 




Lti. 


166 

46 
190 

441 

7a 






*""" 




LCT^... ...-*. 




9J-D(2: 


R.B.S.T, 












Cmicreic Brrdfci ind 

Crldc . 

Gridt 10 d Srcil & Con. 










L4¥T . . 




95-FCP 










Hillihoraiigh 

HiiKbamugh ., 




NRHSt-A 


Concrcic Dridgci ind 
Gridj... 










5.941 1 

1.445 ' »> 


Coikcrcrc ., 

CoEUfclE ind Sled Brtdjc 
■Dd ConcrcTC . 








^^1) 


Hilltburuugh 










HilJilBniujih 




tMLQJ... 


0.511 

),405 

11.101 
6.977 




Concri.t 










Euiiabii-OkiloDu 

E^ajnhi.Dkalo^iia 

OtjIouij.W.lran 

Wji[t»n. ...■ 

EKUDtll-OblloDU 


»74 








£.97.8 


T.C.S. Brid^ . 








NltH97-C..,. .. 


S.B.k.M 

S B-B M ., 

T.C.S- Bridge. ,.,.,.,,.- 








NltH97-D . 


1,211 
l.IU 


17,195.08 
141,41^,03 
19,010.00 
61,711.17 








E-97-E . 








NFlH97-f. 


E^anSid.Okiloofcd 

Bi..Wil[Dn 


7,107 
7.41J 
7.J7) 
1.H5 
4.191 
).»• 
I,»4 
1.B87 
5.017 
O.Wl 
I-0» 

7.118 
0.468 

o.ns 

6.II0 
O.JM 
0-145 


Kjprappia^ Picri. ..... ... 

Gridciad5.B.B.M 

S B,«-M.-. 

S-B.lt.M 

Reiolprecd C^ncrcic . 

Coocrcic-- -. -..._. 

Concntt ., 
















SRH97-HC»^.. 


Walton. 

Wjtiun 

Dii^a] ... ... ,. 








NilH97-JCl5>... 












E.96 . ., 




M,0«3.M 








h"RH W - . 


Kilisb0fL>ilEl> 










NRH99<(»1 .. 

99-r> 














HilUbonlEiRh........... 




76,5».0I! 
61,1*1.17 
76,184.65 
S,m.99 

109,471,45 
90,111.1 J 
J,47».«0 










ObtiI... 

CUia ... 

Cl»i» ,..,.. 




Keinforced Concrerc. , 

« B,S.T. 

R B.S.T 

CoDCf^rt ind Huidiidc 

IrBprovf men r& . 

R-B-ST 

lt.B.S.T. 


















NRM 101 










S'RM im 


Ds£e 


















KRH lOV-ll 








SRM loy.A . 


NuHfl 
























ftfliJM 

Nuiii . . 


R.B-ST 

OH. Bridjic & X B.S.T .. 
O.H. DriJjic trCarn^TCK.. 
R-R Crm>,nB.S.gr.l, --. 
CcflCrcfc i Steel O.H. 

indR-BST- .- 

R-B-S-T-iC-S-T- BriJjc. 
R. B.S.T &C.S.T. Bridgci 


97,45i.00 








WPGH lOVD.... 


117 
157 




















*PGH IOVF_ .. 


Nwui .. . . 










FAGM lOl-Gd 


Db*iI 

Ni*iau .,.,., 

Niiiiu . .. .. 


0.]U 

6.JI4 

7.599 
4.117 
4.677 
0,787 
1.999 
7,1«1 


101 

lis 

154 






n,9ao.4) 




lOi-HCi:? 


141 ,9)0.00 
154.601.97 
81,896,11 
90,120,41 
















Do.il 










Bievui,, ^,, 




CoiKrere 

Cdncretc 4ad Bri cif 

Reinlorccd Conercic 

BitErrBinaui Rec/cid- . - - . . 


















105-Ar]) 


VofniA ...... .... , 


116,947,11 










Gidulcii 
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STATE ROAD DIPARTMINT OF IXOHIDA 
BICORS OF FEDKRAL AID PROJECTS TO DECEMBKR 31, 1940 









FEDERAL AID FUNDS ft E fl £ I V E D 




D4lt FJQ*J 


ftdtiii 
Pro|i«c No. 








RcgulEr 

Federal Aid 


Second >rr 

Fci^cral Aid 


Fcdfnl ALd 


Fuffl»E 
fticTil Aid 


fcdcrU GrmciU 


Toul 
FcdenI Fund* 


Project Nij- 


177+000.00 


377.5*6.95 
2,11^-55 
lfl7.J17.lO 
»h799.09 
ll?,?52.71 
Sl,ftl9.l4 
i,&ifi.<4 
103,661-00 

fl3,ia8.00 
+00,675-511 

10,O2ti.6^ 
311.401. Jfi 
I69,fr29-4l 
2J4,51?.S9 

.^8,373.11 

74,ia9.oo 

67,411.17 
J,6J0.S1 
J5.J1R.01 
S1.60S.00 
101 < 476 ,00 

54,9BO,DO 
Sl.toi-37 

a7,09J.16 

101,170.61 

65,7*7.77 
147,0^9,00 

144, 300.00 
J2,571.71 
U7.115.0S 
109.941.91 
IW^OSI.76 
101.517,16 
ia«,4l5.0l 
+fi,447,00 
129,111-74 
119,566-70 
I34,**3.97 
101,611,64 
179.190.44 
110,017, » 
76,JW 00 
11S,772,J3 
La3,994.1B' 

l»r112-01 

153,71S4S 
191.61^.41 
n,6O0.«9 
31,550,00 
97,456.00 
79.661,00 
I17.)A6.00 
4.>95,4J 

86,900^41 
141.950^00 
1J4.601.97 

81,896.52 
197,7&4.03 

S9,$05-»4 
11«»947.12 

5«.733^11 


100,566.95 








177.D0O.O0 
l.Jll 55 
iH.505.6S 
12.195.44 
137.951.71 
76,50P-&1 
840. JB 
103,»I.OO 

83.388.00 

]66,316,flJ 

1.996.75 

165.J71.41 

79.194.4J 
154,519.89 

18,379.11 

57, 106 .,08 
1,869.87 


377,5*6.95 
2,121-55 


Feb 7. 1935..,, 
Mil. y- 19« ... 


E,91 

NR M 91 

S'RK92-A .-., 

N&H 92-& 

NiiH9lG:J5l 

NRH 92-D 

NBM 92 D 

NHH 9l-D^15) - 

NAM 92-D(35:i- 
E'93 A 

E-91B . 

E.9J-C 

E-94 


1069 


I 111-51 












113,021.45 
15,«0l.«5 








187,527.10 j Oct 22. 1914... 

15.799.CV9 ' M4T27. 19J5..- 
117,952.71 ! Ju[^27, 193*.-- 
51 ,619-14 luAc 1). 1915..- 




IJ,191n44 










117 ?5l.73 








5304 


2& yXi di 


1).31S,71 
81fr,06 








5in3 










1,^56.44 
101,661,00 

81,168-00 
400,875,51 

10.016.65 
3J1,«J.56 
L<»9,&19-41 
114,519.89 


Mir 17. 1915.., 
Apr. 7. 1937 

Apr. 7, 19J7.-.. 
AE>r. 10, 1934.-. 
Wliw. 16,1934.- 
Ju]vl6, 19J4.., 
Ckcc 8. 1914,-.- 
Mdvl9. 191&-.. 
















214.558,66 
5,029-90 

167,011-14 
90,114.9* 








SJLll 


l«ri:i'4l 










lHh^I£i^.Bj? 








NRH 94... 

NRM 94.._^.._ 

N8H « -A 

NR.M 95A 

9J-ACi;. 

E9i^ 




la 57*^11 










38.579.11 1 May- 11, 1936.. 

74.589.00 1 ,Sp. IV 1917 . 

67.413.17 No*. 26. 19H. 
J.6J0.52 Nov, 26, 1914 -, 

55.518.01 ! Des. ISP. 1940... 




37.10fi.OB 


74,5S9,OD 
10,307.09 
1,760.65 
55.518,01 
4}.4SS,6J 
]0l,4lft.30 

54,980.00 
51,JOa-37 

75,771.04 

g9,0]0.1J 

)1,804.H)0 

147.019,00 

117,971.00 
18,011. fi7 
51,971.24 
59,941,91 











1 669 S7 


















J078 










J>t11S-15 


82,608.00 
101.426.00 

54,980,00 
53.108,17 

75,771.04 

69,OJ045 

85,767.77 
147,019,00 

117»971.Q0 

2S«01).67 
117,115.05 
109,941,92 
168,051-76 
IOJ.517,16 
106,415-01 

4*4447.00 
U&,113.74 
1L9.X6.70 
114,645.97 
101.611,84 
179.190,46 
120,017.86 

7*,55S.OO 
116,771.11 
l«t»4.lS 

18,511.01 

151,718.15 
191,636-41 
ll.fO0.B9 

11,550-Ovl 
97,45S-00 
79,66J,00 

127,186.00 
4,395.43 

71.69S.J5 
121,077,00 
159.141,67 


JuJvlJ, 19J4-.. 
.^uf!. 16. 1917. 

Oct- 7. 1938 

Det, 10, 1940,,- 












95-D.... 


























95.0(2} ,. 


5000 












9VE<1? -. 

W-FCO 

NRH 96-A 

SfrA A EiE 

ss-BCO-.- 

96<Cl> 

NRH 97-A 

F..97-a. .,..-.. 

N8H97^ 

NRH 97-D..,-. 
E-97E.-. ...... 

NRH97.E-...,, 
N*H 97-C..... 

NRH97-HO*>. 
NHH 97-JC55).. 
£.98 ..,,^. 
























i2,96J.37 


Fpb- J8. 195*.-. 
Apr. li, 1919-,. 
































:"::";':::::::. 














OtIll.Bl 

l«S,0)t.?6 
86, 142. IS 

65>o:rD,oo 

27,^(17.00 
167,361.37 
119,586.70 
114,«43.97 

51.550.00 
179.190.4* 
120+017. SA 


jBOe 12, 1956... 
flu^. 13, 1934- . 
Ma^ll,1936 . 
Feb 11,1916 . 
Nov 11, 1914-. 
JjDc 12. 1936.. 
Auje 9,1955 - 
Mit29. 1936... 
Mar 29. 1936... 

Fct. 1. 1914 

Jan. 17. J940. -■ 
Fck 11, 1916... 

Jin. 5.1958 

Apr. 10, 1914 .. 
Oci-19, 1954... 
OcE. 29, 19J4.. 

June 19, 1916... 
Ju4t20,1916 - . 
Nov. 28, 19J4.. 
Mar. 111,1916. . 
I>cC. 21, 1916 .. 
Apr 21. 1938 . . 
Oct. 24, I9i8 .. 
Ha.yji, I94C..- 




so.oco.oo 


















66,l4l.li 


I7.195.0« 
143,415.05 
19.010>00 
«,751.37 






_ 




37,JJ7.0O 


















IJ9,3<«.7[) 




















51,0(3, M 










179, J 90, 4ft 
110»ai7^M 








KltH99 

NRH9»<:i;j3%. 
99-D. .-,. 














76,536.00 
&1,162.17 
76,184,65 
8,802.99 

109.471.45 
SOhIII.II 
5>47S,*0 










37,^10.0* 
69,709.)] 
9. 709.0 J 








57,410,06 
89,709.53 
9,709.03 

!L44,1A6.7Q 

102,524 19 

6,122,19 

31.55000 


E-10i)-A.. 

NRH 101-.^ — 
NH^4 lOl-— .— 

NRW 101 

NRH 103-A 

NIM lOJ.A..-. 
WPHH 101-B- - 

103-C ,,-. 

\kPGH lOJ'D 
WPGM 105-E- . 
*PGH 1£>3-F_.. 

FAGM LOJ-CO) 

103-Ha) 

loj.jcn 

liJJ-tCP 

NRHIOJ 

1 NRS105 

; 105-A(1 1. 

NIlS 106-,,-.., 




























6,121.29 
















4071 




97,458.00 










79,U3,00 
117.166,00 








79,»3,oa 

117,386.00 
4,W5.41 






























7i»agfl.55 




4061 




111,077 .00 

119,1«'67 

6, llO - 51 

90,120,41 








































107. 14). 61 
S9.JOJ.94 






107f>l5.6Z 
89,505,94 


197 764.03 


l4,n.. tA tQX^ 


5491 








89.505-94 ' M»t9,l9l5 --- 

105,252.41 

56 731.11 AuB, 11 I^IhI 




103 ,131' 41 








3113 


56.7JJ.11 








3e.7J5,ll 



















I 



i 
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STATE ROAD DEPASTMXNT Of FLORIDA 
RECORD OF FEDERAL AID PROJECTS TO DECEMBER 31. 1940 





No. 


COUNTY 


LENGTH 


TYPE 


t*nr 
CornpleEt 


FEDERAL AID FUNDS ALLOWED 


Fedcfil 


Regular 
federal Aid 


Secondarj 
Federal Aid 


Federal Aid 
Grade Crouiof 




FroKCE Uq. 


MtJa 


F«i 


Fornt 
Federal Aid 


NR^ 107 


11 

U 

lA 

1 

1 

) 

■6 

Bfi 

Jl 

17 

50 

1 

) 

10 
10 

J7 
19 
19 
1» 

15 

15 
15 

1« 
1£ 
16 

lai 

IB) 
IM 
164 
19 
48 
5-A 
5-A 

Ai 

76 
76 

76 

76 

19 
19 

19 
A 
S8 
11 
31 
5 
4 

4-A 

■4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
& 
6 
6 
5 
>7 


HerntEulo'PaKQ^^JIHiEcr. 


19. IM 
I. (HI 




a.B.S.T..^.. ... ..... 


100 

iw 

100 
lOD 
lOO 
lOO 
100 
100 

too 

100 
100 
100 
100 

too 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

loo 

100 
100 
100 
100 
IDQ 

too 

100 
100 

too 

LOO 
100 

loo 

100 
100 

s> 

)i 

100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 

300 
100 
100 
lOO 
IDO 
100 
^00 
100 
100 
300 
100 
HXJ 
100 
100 

loo 

100 






























R.I. CrOKltaj SLitdaU 

Hun ft RcigJ CaDcrctc . 
OH. bridge ft CoflcrcEc.. 
Rciflforccd Concrete. .. ... 

R.B.ST, iDd WidcDiDf... 
R.a.s.r .- 

R.R.S.T. and Wi denial, . 
Raidudc linprDvrnieat. . . 
Grided Eirrh 












iscvaUji ^. 


1.161 

0.04S 
0.3)7 
0.410 

1.4M 
1.074 
7.U7 
0.111 
1.U7 
I.41S 
S.IOI 
».«4 
4.7J1 












NS.M IH-B 


971 












exaHti4a,„ _ 
























DcSoco 

HirdlK 












ms 111 










NKS ] l)-A 


Pifwll",. - 

HanilKm .... 
























194 


O.H. Betdg? ft .^ppoich . 

R.».S.T 

Grided E^lh.. 






















NRS 117'A 


WtkuLIji 












NRS1I7-AC)S>-- 


VikoJli 


S,B.Jt,M. . ... 














Krunuaotu Rerreid .. 

S.C.S.T, 

Coaercre DrtiTlBgr Sir-.... 

R g.S.T 

T.CS, Bridge 










KRS H9 














MRS IID 


Volii«it 


74 










NRS110<JS).... 




fi^l76 
4.774 

l.om 

0.573 
0.157 

t.Toe 
j.m 
7,oej 

1.041 
1.494 
0.741 
I.OID 
].SU 
l.UO 










HiJIiboroujt-PiKa 

P>IibB««Ii„.„. 

P«ln Bcub 


41S 










MRS l£I 


R.B.S.T. 

R.B.S.T 

OH Bridge » R.B.S.T ,. 
ConcrercD,H. Viidirci 










mo 

1,171 










WPGM 111 










FACiM 111-BCl). 








ll^^aOD.DO 




firokrw-d ,,. 














MRS ID'ACJl).. 
NRSll)-COS).. 














Graded E«rih 
























NR5 m-B05)-- 
NRS 125 r. 






S.B.R.M...,. .., 






















CdlLcr 


S.EL.H-M 
















R B-ST 

RDidudc ImpTOvciecac. . . 

TCS B'tJ^f -^. 

R.B.S.T 

Rojidikidc Impraveineai^.. 
Grided Eanb -.>. 










MRS lift 


C1.T 














UJ 










NRSl2*-&03>,- 


LifiTfcie-SairmiUKC 


0.111 
1.M7 
Di«14 
1.171 

O.OU 

o.oie 

0.211 





















Leon 




5.0DO>00 
50,000.00 
71,171.74 








NRM 1)1 






Rcioffirccd CSBtrfif ifld 












l,«il 
111 




lil-BO)-.- 


ilttl H. Cwqcj-Eie Bridge 
Ani Rttn^oEced Lctncrett. 

O.H. BftdK,^ Reinfofccd 
Cpai:retc Afrroich 53*b- 

Cancrctc & StcH Brid^.. 

IIB.5T ..„,..... 

Cowrcre Dr- StrtnEHre 

T.CS. Bridge - 








LCOD 




FAGH 131-CCO 




57**15-97 






II>jiic'Gitc;)3ritr. 




NRH in.. 

NRK 1M-D<1J),. 
NtS m.._- 


















K 
150 
111 










Gulf 












NRS 115.. 

NRS 1)6_.. 

»PGM 1)6 


Haimta 




TrcAEcd TiEnber Bridjce 

HBST... 

R.R. CTotiinfSigniU.... 












0.74J 






















D.1»S 
O.OiJ 


4fr 










NRH t+l>..,. 


InitMp Rirrf,..,^ 


WidcA 0,H. Bridge and 










SH5 HI 














O.CHO 

i.in 
I. lis 


Bridge *nd Coocfcit-..-^- 










NRK UVA . 

14J-AC1:) 

NHHI4J-RfJ5;- 

NRH i+i<:c«;.. 
U)-C::ij .. 

WPMH HJ-D... 

141-DCl) 

HlEtO 

NtlH144 -._- 

NRSU) -_.. 




la. 516.11 
17,478.10 






















131 


Caocrete Brtdge. 










I.IM 
I.IM 
).7il 
).7H 
3.74) 

















16,111.10' 
























55.05^.00 
151.150.00 










196 


U,P, Cone. Br. * C«ic._. 

R.R. CroviJDf ^initali 

Bit. Surf, Rctre«incn( 

R,B.S.T 


















3.M3 

1.879 
0.)1} 
l.«4 




































KRS 1*700 


J R 





























[3161 



STATE KOAS DtTAICTBIKirT Or FLORIDA 
RECORD OF FEDERAL AID PROJECTS TO DECEMBER 31, 1»40 









FEDEXAL AID FUNDS RECEIVED 



Rcfullr 
Fc4«>l Aid 



Sccendarir I Fedcfil Aid ForuT 

FfdcrpJ Aid GT^dt CrouLog Fcdcril Aid 






D*tc Fifl*l 
Fcdtr^ FiiDdj 



Fi4cril 



Sticc 
Frojcct No- 






ll? ,01*. 10 
14>.499.i» 
J.lM.Ofl 
I05.JI1.J7 
117h*57.11 
a7H»fl.67 
lO.SM.M 

u.aio.ss 

l],901.l« 

1,174.70 
r7rfiS7.14 
30.7^4-91 
«.47)-4(l 
10.147. SI 
70,900.00 
5J,701.ao 
70,4M.lO 
12,I1«.41 
I17t016.01 
24J83.71 
«,0U.61 
$4,614-13 
«7,B7A.CX> 



33,414.97 
17,006.00 
JJ.lSl.fflJ 

tO.S41.4d 

ia,i6i.oa 

U. 170,17 
11,7W-11 
J1.3M-11 
S.OOO.qO 
a2,]64.11 
7,44Z.6] 
9.4S6.6] 
14.643-06 

61.011-85 



1»,7S! 75 
S, 170.51 
6-9H-17 

Ii,4il.9« 
4, 481. £7 

IS, 750. 51 
4,456-4) 

17,188-44 

11,861-01 
H,I4}.M 
R, 000. 00 
55.115.07 



11. MS. 19 
46,100.84 



1,114-31 
7.647.17 

S4, 914.00 
«, 110-01 

31,661.01 



317,016.80 
143,499-00 
3,186-09 
!0J, 311-97 
127,617.11 
17,S9S.S7 
10,606.14 
11,8S0.« 
11,901-16 
8,274-70 
77.687.16 
80,784.93 
K, 471-40 
10,147.1) 
70,900.00 
51,705.80 
70,469-19 
11,116.43 
157,026.01 
14.783.75 
91.025-45 
84,616.35 
67,878.00 

119,800.00 
51,414.97 
57,006.00 
31, 351. 00 
10,841.46 
38.561.00 
11.170. 17 
11.799-13 
91.316-11 
8,000.00 
81,164.13 
7,481.61 
9,486.61 
19.665-06 

91,013.86 

71,171.74 

57,615 9T 

119. 718, 7J 

8,570,51 

6,919,17 
IS. 418. 96 

4. 485. 17 
18,150-51 

4-4S6.41 
[7,388-44 

21,a61.03 
19,143,62 
8,000.00 
51.729 29 
17,478,10 
11,845.19 
46. 100-84 
16,111-80 
79,116-00 

ii.ou.oa 

lu.ijo.oa 

1,114.11 
7,647,27 

84,914,00 
6,130.03 

31,663.01 



i.OOO.OO 
10,000.00 
60,495.97 



18,516.11 
17,478.10 



41.934.(10 
111,017.69 



117,016.80 

14).4W.ai 

},18«.0< 

lDS,m.T7 

117,«1.U 

17.J98.S7 

10,606.54 

U,B50.8S 

11,901.16 

8,174.70 

77,6«7,16 

n!,7I4.»I 

«Ii«7>-40 

ni,M7.]} 
n.Ko.oo 

Jl.TOJ.U 
70,469.19 
11,116.41 
137,016-01 
14,781.71 
91,015-61 
84,626.51 
67,678.00 



53,414.97 
57,006.00 
>3,151.I» 
tl>,>41.4< 
3«, 363.00 
11,170.37 
11,79».51 
9},»6.11 
8,000.00 
tl,l64.13 
7,411,61 
9,486-61 
14,663.06 

63,033-86 



119,758.75 
«,S70.11 
6,919.17 

13.458.96 
4,481-8^ 

IB. 150. 51 
4,456.45 

n,18>-44 

13.661.03 
I9,14>.61 
■ ,(a>.I» 
H, 115. 07 



15,843.19 
46,300.84 



1,114.31 
7,647.17 

•4.914. no 
6,130.01 

11,M3.0] 



117,016.80 

141,499-00 

5,186-06 

205,512-97 

117,657.11 

n,5«8.87 

10,606.54 

1), 850. 85 

11,901.14 

6, 174. TO 

77,687,16 

80.7*4,91 

91,47].<0 

10,347.55 

70,900. CM 

11.705.80 

70,469.19 

12,116.41 

117,016-01 

14,781.71 

91,015-61 

84,616.51 

67,878.00 

191,116.00 
13.414.97 
17,006-00 
31.513.00 
10.841.46 
18.161-00 
13,170.37 
11,799.51 
95,554,11 
8,000-00 
82,164.21 
7.4S1.61 
9.486-61 
19.661.06 



Nov. 10, 1911. 
Jan. 14.1916.- 
Miy 10, 1940.- 
Mir. 19,1916- 
Jiiiic9, 1956... 
Feb- 11, 1916.- 
Nuv. 1, 1914-- 
Janr 17, 1916-- 
Jddc 14, 1916. , 
Dtt 14,1914- 
Fcb- in, 1955- - 
Apr, 9. 1911.-. 
Apr, 1), 19J3.- 
JoItD, 1915,, 
Api 8, 1957- - 
Aug. 11,1914- 
AiiJ(. 11.1931- 
Auji. 5. 1914- 
No. 25, 191) 
Ftb. 11. 19I5-- 
M.y 23. 1916 - 

Jolr. 1915 

Ajrcjl), 1940.. 



Stp. 19.1935- 
Dcc, 28.1936.. 
Dtc- 11, 1957- . 

June, 1936 

Drc. 11, 1914- . 
Junt 10. 1936.. 
Jiint 16. 1936-- 
Oet. 7. 1914,-. 
Aug- 11, 1934- 
Sifl. 9,1935... 
Feb 14,1916-- 
0« 11, 1914-- 
Au( 7, 1915 — 



93,033.66 I Aug. 8,1915-- 



60,491.97 

4.443.54 
119,758.75 

8,570.51 

6,919.17 
ll.418-9« 

4,485-87 
18.150.51 

4,416.45 
17,168.44 

11,861.03 
19,143.61 

8,000.00 
31,719,19 
17.478.10 
11.845.19 
44,500.84 
16,111.80 
79,116.00 
41,934.00 
111,017-69 

1,114.11 

7,647.17 
84,914.00 

6,110.01 
31,663.01 



Feb. 14. 19)6.. 
Mir, 7, 1918. . 
.Aug, 15. 1954 . 
Julf 10, 1956- - 
5cpi- 11, 1914 - 
Mi.T 15. 1913. 
tlet. 17,1940-. 
O^E. 10, 1934-. 

Sepr- 9, 1913--. 
Aug 19,1953., 
Mir, 28, 1931- 
JulflO, 1936. . 
Dec. 16, 1940- - 
Mar. 11.1956-. 
Mar 19. 1916. - 
Dec. 10, 1940. - 
D«; IB, 1916.. 



Sept. 10, 1915 . 
JiU- 17,1933.. 

Ajir, 17, 1938-. 
July ID, 1915. - 

Mir. 9. 1916... 



NKSIO? 

WPMM 10B.A.. 
I »'PGM 108-B,, 
NltM109-A.,.. 
MUM 109-8-.-- 
HSiM 1D9.CC53^ 

NHS 110 

NILS lll.A 

NKS 111 

NRS II5.A...., 

MRS 114 

SRS 115 

NBS116 

NRS 117-A 

NRS 117-A(J)J. 

NKS 118 . 

MRS 119 

NHS 110 

NBS 1I0(3J)-... 

NRS 111... 

NRSUI-BCIJ). 

NRS til 

WPG -Mill 

FAGM lU-KO 
NRSlll-A... 
NRS 111-AOl^ 
NRS lll.Cf33> 

NRS 114 

NRS114.K35>. 
NRS US...... 

NRS 116 

NRS 117 

NIS lis 

NHS 119 

NRS 119.B<)3) 
NRS IJO^A.... 
NRH 131 



NR.M 131- 
13).K)X. 



■»S3 

«A4 
4043 

4047 

4059 



3113 



FAGH 13t-CC0 411B 
NRK131 ...... 

NRH lU-BClSJ. 

NRS 153 , 

KRS134 

NRS lis 

NRS 116 

WPGM 136... 
NRhf 11B.A... 



NRH 140 

NRS 141 

NRH 141 

NRH 143-A,... 

145..^{1) 

NRH 14)-K3)5- 
NRH 143.CC55>. 

141.CC1> 

IVPMH 14)-D.. 

1*3-Da3 

143-E(1> 

NRH 144 

NHS 141 

«(PSS145-B.— 

NRM 146 

NRS 1 47(333... 



3017 
1016 
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STATE KOAD DEPAKTBONT OF rLOSIDA 
RECORD OF FEDERAL AID PROJECTS TO DECEMBER 31, IMO 





Kofld 
No. 


COUNTV 


LENGTH 


TYPE 


Ptr 

Cene 

Compleif 


FEDER.4L AID FUNDS ALLOWED 


FcAtTi.1 




Re)ular 
Federal Mi 


SecoeJarr 
Feieral Aid 




PrapecT Hor 


Milo 


F«I 


Federal Aij 
Gride Croiiieg 


Fnreir 

Frdeeai Aid 


FAS I47-B(l).-.. 


J7 
ZIO 
115 

19 




7,144 
1.0S6 
1.155 
0.4S0 

o.ioe 
0.1J5 
1,776 




Sorfuc TnxtiueaE.^ _ 

JL.B.ST.-. 


90 
100 
100 

too 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

loo 

IHD 
lOD 

100 

IDO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

70 
100 
16 

loo 

4! 
100 

11 

100 
100 
100 
100 
100 
ltd 
100 
100 
lO) 
100 
lOQ 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

so 

ICC 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 




10.997.07 






MRS I'lSOSl - 














Pnit 




Jt B.S.T 










MRS 150<«)-..- 


Li>.crtr 


651 


T.C.S. Dridf I iiid Gf idc. . 
SC,S,T 
























15 

49 
)9 






«. B.S.T 

R.B.S.T 

T.C.S. Brid|^.^... 










NRS 15053 


Cnfiii„„. „,_„„,.. 












NRS 15KJ5J"- 


Hxrdec... 


110 














*.»1 

3. Ma 

1.771 
),0J7 


S.B.R.M ,. 

S.C.S.T, 

E.B.S.T._ _._ 




46,600-00 






NRSlJfiOlJ 










Union. - ..... 












NKuS 159C3SJ'" 






S.C.S.T. 










NRS IAoCSSj^^ 


If 
19 

S 




150 

lot 


T C.5. Bad^ . . 
















T.C.S. Biidgi 










WPSOlSUB. 


01ccei:habcc .......l 


1.551 

o.ut 


S.B.R.M. . _.«..., 
















SBI M - 

Rcinlorccd Co«<,*ie, 

R.H. Czouiag SiffMlf. . . . 

11.B.S.T. 

t-B.S.T - 




3t.Ul.71 
















MRM l«(35)-.. 














1> 
15 

t4l 
l-ll 


flridford,-...,.. .,... 


1.574 
0.4M 
1.714 
Z.141 
0.115 
1.M9 
0.4M 
0.114 

i.ej5 














Brid/nfd... 












MAS I64(J3) 

WPSS 3M-B 










S.CS.T. 












J4ck»n, 




S.C.ST. 












141 

1 
\ 

^ 
5 

3* 

26 
16 

26 
26 






Cfldt iWd 5.C.S T 

CridciiulS.es T 

Grade & Concrf re Bndgr . 
Courclc 










WPMS 166-13 


JtckiDD . . .... 














Orange, 


IBO 










ie?-.\, lod EiE 


79,]M.OO 














M R. CFa**in|t Si^njii 

U.P and Coni Kyft . . 
R.R Ctai,ragSi«n.l..... 








NFLM I67-BC)5) 


OT^^^c _ _. 


0.159 












WPGM IfiT'C 














K7-1X1J 


Otbdj^C 

Oranje. ..,.,... , 


0.191 
1.177 
I.IIS 
l.llt 
10.057 
10.051 
9.954 
9.954 
5.(M 
5 ■■95 




9,557.00 
in,491.» 
























7) 


TCS Bridjt .■.dCirid,.. 

SUffacc TrcarnwnE 

Graded EacTfa 

Surfair Trcaiinrni 

Graded Eatiti 

Saafacr TrcatiBcni.. .. 

Grided Earili, , 

Surface TreaijneBr ,.._ 

TCS Bridjt 

T.C.S Bridilt 

R-lt. CrjjMin^ Si(baU _.. 
H.R. Crofiinj Sigoah. . . 
T.C.S. Bridjt 








ie&-A(i> 


Palm Ikich 


7.165.14 
191,701.07 

11.177.0* 
171.0«fl.61 

11.674.91 

loa.in.ii 

a. 690,00 










PaJm Beatfi__„.„ „. 










16S-B(1> 


Palm BtAtk 








IfitC 


Palm Bnvh ^. . 










ifia-c'i) 


Palm Bcich 












26 
26 

« 


























Olcicchnlv?, 

Okcefh[>bcc . .. . 


171 
175 








PA£ lfi9-tK0 




9,4>9.aO 


















NR& niCJi^ 


IS 
29 
27 

!□ 

m 
e 


Hifbland* 
















GI»d«4 




75 
100 










NRH I71-A0i). 


















1.971 
l.HI 

5, Ml 
2,167 
5.11, 
0.700 
1.7)1 
0.518 

o.ut 
a. 410 

10.511 

5.156 
1.410 
D.55S 
7.421 
1.069 
l.OSI 
0.060 
1,7»1 
0.517 
4.011 
5.4OJ 
1.1)07 




























I7*-Ii<i) 


FrjiiilJD 




S.B.R.M 

Graded Eullt eiS,S.R M. 

GiUci Earih 

Gradc4 Etrrh ■..,..- 

Grifcd Earih 

O.H. Bridge mi dtt^ ., 
GojcdEwtb 


14^000.00 








FA5 174-CCiiL 


Wifcitlla 

Laie. . . 


37 


It.lU.ll 


























tVPH 17VC 


a i Poiic 


107 










TIs'PGH IT5'D 


6 
B 

a 

B-A 


P«Jt, 




























11,100.00 

131. 418. Tl 
49,715.77 
U. 615. 60 








175'G'j) ,... 


uu 


110 
SI 


Graded Eanh St. & 

Coecrcrc O.H 

Bridge and Gr>ded Earth. 

Reinforced Concrete ... 

O.H. Bridge & R.B.S.T .. 








175 H(JJ 








Lilt 










117 










16-A j Lc^V 

21 1 HpJUhcwwdJth. ... 

13 i Hi[]ilinri:i1i»>i 










U'PGS 17^ 


97 


Graded Eartb ..,- 










F\S 17-8-^Ci'' 


a.BST 




17,100-91 
771. « 






FAsi7a-»;n 


3J 

23 
111 

191 


tlill>lnr<iu);li _. 

P.uo 

Pas^a ^^ 










11 a 
30 


Graded Ear rh 










O.K. Irtdge ind R.B.S.T. 
TimberBcidreaS.B.R.M, 

S.B.R-M 

R.B,S,T, 






















Brs-jr<l 

Diit 










WPSOlSl^B .... 








- 
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STATI ROAD DEFARTMKNT OF FLORIDA 
SICORD or fIDZHAL AID PROJECTS TO DECEMBXR 31, IMO 





FEDERAL AID FUNDS RECEIVED 


Ditc Fioa] 
Piyffipar Mddc 


Pederil 
Profccr tio. 




EtDtrgcDCjr 


Totii 


RciQltr 
Fc4«ril Aid 


&c0a44rr 
ftdtial Aid 


FiAetti Aid Ftwe" 
Grade CrcHUDg Fcdcrat Aid 


Fed«i] GrADTf 


Tfltil 
Fedtrxt Fuad« 


Scjtc 




10,997,07 




0-DO 








&.00 




FAS147-BCIX.- 
NRS I4K15}... 
KHS 149Cli>--- 
MftSl50Cl5^-. 
NRS 151(13) .. 


3091 
















fcb 11, 1936... 
Aaa. 19.1935... 
Mar. n, 1956..- 
J«i^l9, 1936-. 
Apr. 1), 1935 -. 
Mat 12, 1916... 
Mar. 7, 1936 

Wir. 21, 193*-. . 




'69rllO.OEL 69.110.09 










69,110.08 tSqllO.-OK 
47,961,66 47. Ml. 66 


524S 


47,^1.M 47,WiZ.66 










1016 












lfi.7H.50 

9,697.01 

119,258.08 

8,546,19 


ie,764 10 

9-697.01 

118,158.08 

9.546.29 




B, 697,0] 


8,697.01 
IZ9,1)S,08 

46,600.00 
17,116,40 
79,157.2} 
i5,94J.46 
11,464.03 
15-500.54 
63,810 .0(9 
16-887.71 
41,953.01 

I-J46.00 
75,106,00 
3fi,J79.0C 
55-235.59 
29^266,00 

7,*J1,00 
71-036.00 

8,700.00 

79,]H.[KI 

1,1S9.97 

111,011.00 

9,079.51 

9,3>7.W 

Ul,49l-5fl 

107,397,00 










WRS155C55)---i 


liH,2>9.0S 










NRS 134C15) 4091 


e, j46.i{? 










NR3 115(55'., . 






*t.<t*.O0 








17,116,40 








17,116.40 




NRS 136^15^' 4093 












78,157.13 
35,943.46 
11-464.05 
15,WO-54 

&3,81C].DG 


78,157.15 
55,941.46 

11,464.05 
13,500,54 


*iHSMl(\i/... 


J5,^5.46 










May 29 1956 ' MRS 159C15)- - - ' 












Mar 15, 1916..., «RS160C5»,.- 
Mjv 31 I4~i6 .' ^^It^lAlClO 




15h500.54 




















61,&10.£X1 1 Apr 9, 1937 ..' WPSOI61-B.-. 
26.897.71 Dec. 10, 1940. -1 FAS I6I-C0 )--- 
41.855.01 .M^r. 7, 1936....[ 5JRH 161C15; 








26.8S7.7] 








4i4.Sj5.Ol 








41,855.01 
















73,106,00 










75,106-00 1 73,106.00 1 Ati(. 14- 1957- - 


WPH 164-B,... 
WPMH 164-B,- 
NRS 166C15^.— 

WPS5 166-B.... 
WPMS [t*-B ... 
WPS0166C . 
WPMS 166-0. . 
WPMH i«7-A. 
















31,153,58 










55i,155.58 ' i\.ls^.s8 


Oct. 15.1936... 
Jan. 11.1937-.- 

Apt- 7. J917 

Mar. 39, 1916... 
MAri^-1558... 
Alii. *. 1917 - 














19,l66,iX> 

7,401,00 

7i,O3fi.0u 

8,700.00 

180,107.00 


19,266,00 
7,401.00 

71.056.00 

9,700400 

160,387.00 
















71,D>d.O0 






































79»)fi«.D0 


















1,159,97 

125-011.00 
9,079.51 


1,159.97 1 SepT. 28. 1940,-j 1t|>CM 167-A. . 
123 ,021 '00 S^f^r in 1940 .' WRM 1*7-BC35; 




12J Pll.OO 










4008 


9, 07*. 51 










9,078,^1 

9,317.00 
36,806, S6 
10(7,587.00 

1,8U.93 
]82,706-0<7 

6,541.45 
172.086,61 

5.191-73 
109 867.18 


Or< 7 1940 WPGMIM-C 






9,137.00 
)6,B06.58 








AB|t 11, 1939. 


167'D(0 

167'ECl)., 

NJtH 169-Aa5) 
166,AC«-.-.. - 

l6ft^B .. 

168-B(2> 
























107,1*7.00 


No*. 9, 195a... 


















182,706.07 181.706.07 
IS, 177, 06 1 6,541.4) 

172,098.61 ' 171,098.61 
25-674,91 5.391.75 

108-967.18 ' iaB.867,llt 










Dec 19, 1940... 


5020 
























Dec. 19, 1940-.- 














168-(X2)-.....- 

168^PCJ> 

16S-D(« 

NitS 169(15).-- 
f\S 169-BCl;- 
NH5 170C15>. -- 
NRS17K35)--- 
NRS I72C15^-.. 
NRH 17)'A(35) 
WP50174-A... 
VPS0174-B. - 

174-6(1} 

FAS 174-Ctl]..- 

WPH 175-A 

NRH 175-P<35:' 

WPH n5C 

WPGH 17 5- D 














Pcc Jo 1940 


1058 




8-690.00 
IO-«9.70 
9,489.10 
4,911,00 


6.410.49 










6,430.69 
10,639,70 
9,469,60 
4,931.00 
l,44>,0Ci 
5,852.12 
8, 085.06 
72,476,00 
66,402.00 
48,600.00 
18.119.51 
77,611.00 














10,6)9,70 


Jul? 20,1916..- 
M>f 19. 1940.,. 
Feb 5, 1938.... 
June 1.1917.-,- 
Ol[ 15.1936. 
Dec. 11. 1916. .. 
.^pr 9, 1917 ... 
>n 7, 1916 








9,M».80 














4,B21.D0 
1,443.00 

5,851.11 
9-095.00 
72,476.00 

6^,402.00 














J,S5Z.12 j 5h851,11 

9,095. UO 1 eHO&3rOO 












-'"'---"-' 
























54.000.00 
18,119.31 


48,600,00 








5119 




18,119.51 








Dfi. 10, 194). .. 
Apr. 7.1917.... 
Det. 31,1917-- 
Wjy 17, 1956 . 
Dk 27. 1919.. , 
Ma^l7. 19)8.-. 
Otr.7, 19M - 












77-621.00 
















47,11^8-00 47,109.00 










47,109.00 1 47,109.00 
















7,616.00 
21-100.00 

131,419.78 
«,755.77 
88,615.60 
69,410.00 

150,637,00 
5«,6t7,00 
17,l».9l 
778.61 
55,300.00 
74,419,00 
55,511.00 
66,568,00 
71,970,00 










7«6l6.O0 


7,616,00 
11.300,00 

105,920.84 


WP^Hl75-£ '^1'''^ 




21 ,500.00 

i03,eiO,94 

49,733.77 

D.OO 










1012 












l75<i(lX. 

175-HCn 

175-Ka>.- - 
WPGS176 

WPSS 177 


1043 












49,73i.T7 


Mity IS, 1940. , . 


5046 












5048 










69-420-CO 
150,617,00 
5«,«]7.00 


69,410.00 
150,637.00 
56,617,00 
37,260.91 
779.61 
55,500.00 
7^.419,00 


Jin. 21, 1916. , 
Apr, 10. 1917.-- 

J»n. 1, 1918 

Do:. 10.1940.-- 
Dcc, 10,1940.-. 
Apr 9, 11937 .. 
Mir. IS, 1916. - 


























WPGS 17S 






17,260,92 
779.61 






FAS 17B-Ai'2'i . 1095 






















55-)CO.™ 
74.4l9.cn 
31-3il,C(i 
66, 568. C« 
71, 870 .CO 


WPSS 179- A 
























WPSO ISO 1 












66 568,00 1 }itt 1 I918 


WPSiO 181 


71,970.00 


::::::::::.:.-.:i 






71,670.00 AuH. 11. 1937.- WPSO 161'tl ' 
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STATE ROAD DXPARTMXNT OF FLORIDA 
UOORO or riDlSAL AID PROJICTS TO DXCXMBIK 31, lOM 





No. 


COUNTS 


LENGTH 


TYPE 


Per 

Ctnr 
CIi^rapkcT 


PEDERAL AID P 1/ N DS A L L O W £ 13 


Fcdcrml 




a^giil.f 

FcdcrAl Ajd 


Scconduf 
Fecter^ Aid 


Fcdcril Aid 
Gride Crouloj 




Pr(?pe<i No, 


MU» 


pMt 


Fsreii 
Fedcril Aid 




J4a 

Co. 

a,, 

Co. 

109 

109 

109 

ljtl94 

4 

4 

1 

I 

I 

] 

s 

! 

5 
104 
3 
J 
1 
1 

ai 

B 

i 
lei 

JU 

z 

17 

Ciiv 

CjTlr 

C.r, 
Cj 
la 
a 
1) 
ij 

Cici 

Cir.Si 

Co. 

J 

17 

4 
1 

10 
10 

1 

7a 

Cii»Si 
9) 

4<cird> 
u 

14 

C,j 

Ci.rSi 

Ci.r 

c.,,$, 

C.r, 

Co. 

a,> 

IB 

16 
tiif 




i.Ml 

O.IJJ 
4,1M 

6. Ml 
1.(7* 


)1 




100 
lOQ 
lOD 
IDO 
IQO 

100 
]{B 

ioa 

100 
lOO 
100 
100 

too 

)00 


n 

100 
100 
100 

100 

100 

100 


100 
100 
100 
100 
300 
100 
100 

iDO 

IDD 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
100 
100 
Si 

lOO 
100 
100 
100 

too 

100 

loo 

100 

100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
IDO 
100 

100 


100 
lOD 














S.CS-T 












Lite 

MsrioB , ,.,„, 

Mirea 














WPSO IBT 


S.CS.T .-- ........... 














S B.E.M 














S B.R M 




I^.IW^OO 






FAGSlStaCJ^- 


M li 




R.R. Cr^tiioff SiRoali . . . . 




],U9.M 








2» 
IJt 








WPGH I91-A 


ii^raa 


0.19S 

i.y» 

O.Ul 

0.)4« 

o.aH 

S.-4M 

4, 0)9 
I.<97 


Widco O.H. Br ft Appt. . 
Wjdcn ft U.S. iRiproT-.... 
O.H. ftridjtc ftCootrcle.. 
Q.H. BridRC ft R.B.S.T .. 
OH. Bridge ft l.B.S^T... 










igi-BCiJ... 

WFGH 192- A 




«>»4,9l 










111 
114 
ISO 




















WPGM l^B 


HcruDda 










1»4-C 

194-lXC--. - 

194-EaX 

FAGH194'E^1). 
W4-F(l) 


P«KO_ _ 


il9«i7^'0a 
»,yi0'39 

IJT^OSO.OO 


" 






CoDcctie .-..-, 

Contteie & CLfiL-rrTF Br... 

R R Croiiiiig Sifnil 

CofurrecE 
















l.B19.7i 






9.IIH 




2W.500.35 






M.Da[«c 


R.H. CrosiogSijMl..... 
O.H. Bridge ft CvDcretc.. 
res. Bridie ft Gride... 
Grided Eirtli 








Wf^GH 196'A 


Duml 

Vol sua 


0.4W 
7.751 

i.ao« 

1.117 
0.119 


117 
17S 




















WP£,S l^'^B 


Val»ta 












VoliHiA 




Grided Eirrli 












&I^Ed«3 


in 


O.K. Brjdge ft Caacrcre.. 
R.R OoH.o, Sisrul..-.. 
R.R. Cj.OE»inj{ SigaaJ* 
R.R. Cror.ilj Sitmli ... 
R.R. Crouiag SLgnitr.. . . 
R.R. CioHiDgSinniU. .. 
0. K, Bricfgr ft Cor\<rtit. . 
R.R. Cr™.D>5SisnaJ..... 

a.R. Ctvi^iofi S,fioa.h 

R.R. O-Diiio^SiJinil^ 

R.R. Cr4>uin^ ^innilt 

KR. Cmiiag Sigaalt 

R R. OOHinj Sgfnali . . 
R.R CfOHiagSiiMU. ... 

R B.S.T... 

O.H. Btiifit X R.BST. .. 
Rl Cryi«rt| Signal. ... 
R.R CiomngSpjSniU. ,. 


















3,917.(1 


















WPG^t ^OS'B 


Aiichui 












































o.4n 


lAO 










WPGM ll';-.^ 


HillibofQofb 












D^de 
















E>id? 
















P44? 
















Didc 
















DcSoIg 
























WPSSllJ-A 

WPGSllflS.... 




O.MI 
O.ilO 


100 




















HilitivrDufth 










F^GM 2lD-&(rj. 












1.30) .01 






i!.i9e 

D.049 
O.UO 
Q.OSO 
O.OM 
D.IJJ 

o.Kta 

0.«7 
















Pit St?]c ft .Apptoach 

P](St»]e ft Appraac:h ... 
Pjt^«U ft i^pfrJJith. , . . 
Pit^ftlE ft Af^otch.... 
Cone:. Bridge ft Cancretr . 
Cnnci-rrc St. B. iod Cane. 
OH. &rid|c inJR B.S.T 

H.R. Crouine &kf;aAti 

R R Cfwwns Sign*! 

R.R. Crci'tiiing Signal*. . . . 
R.R. t>uikicij( Sijinili. . . . 
R.R ODMin^SigfiiU. .. 
ft.R. troeiiing ^ijoiU. . . . 
R,R. CrtHiiDgSigMU... 
R.R. C«rOK);iaj{ SigiuU.. . 

R.R. Croti^ng ^>f uU 

)l.R Oo«iTigS!ga*li,. . 

R.R. Crowing SijEllls 

K.R. Crouing SijtntU. . . . 
R.R Crojwnlt S.gitat*. , . 
R R CroivjigSignil*... 

R.R. Craiaia^ Stgniti 

R.R. Crotung Stinil. 

RR CroKing SigTiiJ 

R.R. Cr0iiii^ Sjgoal 

R.R, Croiiiftj SiipnAJ*.... 
R.R. Cr04iiDg Siinah,,... 


), 600.00 
1-700 .00 
2,600.00 
i?,4tt,D0 
76tUfi-7« 
















































)96 

101 
416 








lifi-BO) 


Gulf 


















DsTjl 










WPGM J2*-B<1> 
WPGS21?. ..... 


DqviJ 




























Brevard 














WPGS 1J2 
































WPGM 1)4 

WPGM iM-B(l) 













































WPGM 13SB<I) 

WPGM 1J6 

WPGM I)6-B(l^ 

WPGM ai6-CiO 

WPGM 257...-. 






































































































*'PGM1)8-CJ 
FAGM lJ8-D<t: 
WPGM il9-A... 


























4,)n.90 
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STATE ROAD DXFARTMINT OF FLORIDA 
RICORD OF FEDERAL AID FROJECTS TO DECEMBER 31, 1940 



Energetic r Totil 

FcrfetB^ GriQEi Fcdcr4J Fttndu 



FEDERAL AID FUNDS RECEIVED 



Fcdfral Aid 



5cc4^dAt]' I Fsiftti Aid 
Fcdcfftl Aid Gridc Crouidg 



Fomr 
FcdcrjJ Aid 



Fcdc»] GriDFi Fcdcfftl Fandi 



Diirc Find 
P±fnieai Made 



FcdcrtI 
Prorect No. 



£ucc 



W, 763 .00 



&l,4fiO.(iO 
13,461.00 



5?.«OT.O0 
16,717.00 
44.»7*5S 



1,034.80 

7ArK)0.00 

WrSOO-OO 

)J>70O,OO 

ujv.oo 

l«.9fiS.OO 



J.J07.74 

4,]4Xi-OC 

2,478-00 

loo, 141.00 

i,44).4Z 

1,139. 19 
1,0^3.14 
5,7)7.37 
3.305. J* 

ii, 256.00 
60,979.00 
4,877.17 



7t740,00 



73tM5.H> 
1,239. 03 
4k391.M 

3,ioa.DO 

1.097.00 

3,930-00 
2,990.00 
2,674.00 

i.wo.oo 

3,9fl>.lXi 
'.JW.OO 
1,&10.«) 
I^HO.OO 

3.0M.0C 
3,680.00 
2.463.00 
3k3S5.W 
3f79J.aj 



2,706.00 
3.914.00 



74,781.00 

-!\,t9i-oo 

5,154.00 
4A.17a.a) 
83,7^.00 
)3.I$0.00 

3,5i9.ae 

61. 160. DO 
13.461.00 
6ff.5ft4.pl 
39,895.00 
i*. 717.00 
+l.3t7.3S 

l]9r]T3'00 
93,SOD^39 

237>OKl 00 
1.&39.71 

344^300. 35 
l,M4.eo 
76.600.00 
93.300.ilXk 
53.700.00 

11.130rOO 

2ft,9».00 
3.927.61 
2 H 507.74 
2,9lt.B9 
4,100.00 
2,478.00 
]D0,141.'C0 
3,441.42 
»,92B.59 
2,B>3 51 
I,]]9.]9 
3,OB5.14 
3,737.57 
5,305.)« 
35,256.00 
», 979.00 
4,&77.17 
3. 303. 01 
7^740,00 
I,?3O,0O 
5.600.00 
2.700,00 
l,tiQ0.00 
57.433.00 
76.116.7« 
75. MS. 00 
5,259.05 
4.391.26 
5. loo. 00 
1.097.00 
1,950. 00 
1.990.00 
1,674.00 
1.900.00 
1.983.00 
J.J60.00 
5,520.00 
5.300.00 
5.060.00 
1.680.00 
1,463.00 
5-1B3.99 
2.7S3.fll 
4,173.«J 
Z. 706. 00 
5.934.00 



29, %2«,00 



119.175-00 
93,500.39 

20S, 257.76 



1,950.00 
3,600.00 
2,700.00 
1,600.00 
37,453.00 
64,784.13 



74.782.00 
71.895,00 
5. 254. 00 
48,178.00 
85 < 761-00 



61,160.00 
15.461.00 



59,895.00 
56.717.00 
44,587.55 



2.854.80 
76.600.00 
95.300.00 
35.7CO.00 
11.L50.00 
18.965.00 



1,307,74 I 

4,100.00 I 
1,478.00 I 
100,241.00 i 
5,441.42 
1.918.59 
3,835. 31 
3.139.14 
1.^83.14 
1.737.57 
3,105 36 
15.256.00 
fiO,979.O0 
4,877,17 



7,7«i.«] 



73,285.00 
3,239.03 
1,611.10 

3,100.00 
1.097.00 
1.^50.00 

1.990.00 
l,e74.00 

1,157.00 ; 

1.981.00 I 
1,940.80 
5,310-KI 
1.914.00 
1,652.40 
Z.fiAD.OO ' 
2,465.00 I 
5.183.99 I 
1,793.81 I 



1.706.00 
3,914.00 



74.782.00 
71,895.00 
5,134.00 

48,278.00 

83,761.00 

29,316.00 

D.OO 

61.160.00 

15.46J.00 

62,428.41 

59,895.00 

56,717.00 

44.387.55 

n9.175.00 

95.500,J9 

KH. 187.76 

0.00 

100.490.45 

1,834.80 

76,6OO.0C] 

95,300.00 

53^700.00 

2J,150.«) 

18,965.00 

O.OfJ 

1,107.74 

2,981.69 

4,100.00 

1,478.00 

100,141.00 

3, 44). 41 

1,928-59 

2,915.51 

1,13919 

1,085.14 

1,717.37 

3.105.36 

IS. 35*. On 

60.979.00 

4,877.17 

0.00 

7.740.00 

2.950.00 

3,600.00 

2,700.00 

2,600.00 

37,455.00 

64,784.75 

73.285.00 

3.359.03 

2,ell.lo 

3.200.00 
3,097. 00 
1,950.00 
2,990.00 
2,674. [MJ 
1,537.00 
1,981.00 
1,948.80 
5.5^.00 
L,9H.OO 
1,651 40 
1.680.00 
1,465. 00 
5.185.99 
1,793.81 
O.OQ 
3,706.00 
1,924 00 



An^. 11,1957. 
Apr. 11,1956.. 
M>r. 19. 1938 . 
Jan. 7, 1958... 
Aut-9, 1957— 



JiO. 1. 1951--. 
June 10. 1957. 



Ot(. 7. 1937... 
Nov. 11. 1958- 
Jucie U,1940.- 
£Gpr. 13, 1939. 
Ma^ IB, 1940.. 



Jlilr 31,19+0.. 

JhdcT, 19*0,.. 
Occ. 12. 1938.. 
O^i 21, 1938 
Dec. 13. 1918.. 
JiB. H. 1938.- 



M^f 10, 1940.- 
M>r !"► "940 . 
M>7 15, 1919,- 
Dec. 29, 1919.. 
Msji, 1919 .. 
June 7. l940-_. 
Mav n. 1940.. 
Miy ]J, 1940 . 
Miy II, 3940 . 
Mar 11,1940.- 
Mxy 14, 1940.. 
JuJif 25, 19*0.. 
Not. 18, 1918. 
Not, ^. 1918.. 
Mij 14, 1940.. 



Apr. II, 1938-. 
jin. 3. 1938... 
J»n 5. 19)8... 
Jift 3, 1958--. 
jAfl. 1, 1918--. 

Apt 7. J919-. 



Nii*. 1, 1938.. 
Dei. 19. 1939- 



Dft 19, 1919- . 
Dec. 29, 19)9-. 
Def. 29, 1919.. 
Jin. 15, 1940.. 
nful9. 1939.. 

M4V 15, 1939.. 

Apr. 28, 1919. 



May 50. 1919. 
April 28, 1959. 
Juljr 9^ 1J40--- 
Julj 9.1940., 



MjF 15. 1959-. 
Ma^ 17,1939.. 



WPSOJB5...... 

WFSO 185-A... 
WPhl^lS5-SI--. 
*PSO 187-..-- 

WPSS188 

FAS 188B(1). . . 

FAGS lea-KD- 

WPSS IBS . 

WPCH J9l'A_. 

191'BCl) 

WPGH l92'A-._ 
WPGH194'A.. 
WPGM 194-» 

194-C,,. 

194-DClX. - — 

194-E{0_ 

FAGH HJi-EU) 

i94-FCl> 

WPGH J95-A.-. 
WPGH 196-A-- 
VPGS 197'A-.- 
WPSS197 P...- 
WPMS I97'C... 

WPGS 101 

FAGS 104 

WPG5105. . -. 
WPQM 20&.B. . 

wpGM im 

WPGM 211 

WPGM 214 

WPGM 115 A. - 

WPGM 116A.. 

WPGM 116-li 

WPGM 1I6.C 

WPGM 116-P 

WPGM 117. 

WPGM 118.. 

WPSS lJ9-A-_ 

WPGS219-B- 

WFGM210.. 

FAGM 110-BCl) 

WPMSUJL.^.- 

112 

U)-^ — 

214.-,.... 

22 J.-. 

116-A 

12£-B(1).....- 

WPGM 117--- 

WPGM2ia,-- 

WFGM118-BC1 

WPG5119 

WPGM 151 . - 

WPGSlll 

WPGM 15)--. 

WPGM 254 — 

WPGM154-Kn 

WPGM 155 

WPGM235-BCO 

WPGM 116— 

WPG81336-B>L1 

WPGMl56-CCl> 

WPGM 237 

WPGM 158 

WPGMl58'BCO 4083 

WPGMl58-CCn 

FAGM2)e-DCl) 
I WPGM 3)9-A 
I WPGM 139-B. 



5096 
4114 



502] 

4010 
4036 
5034 
3015 
1101 
4101 
5114 
4011 
4012 
3411 
3412 
3413 

4066 

401) 

4014 

4015 

40I6 

4017 

4018 

40)9 

4O20 

I 4011 

I 4012 

I 4011 

4014 

' 4057 

' *>5« 

, 4015 

4108 



5006 
5085 

4016 
4017 
4047 
4018 
4029 
4030 
40)1 
4051 
4078 
4033 
4079 
4034 
4085 
40te 
403S 
405A 



4109 
40)7 
4058 
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STATE ROAD DiPABTMKNT OF FLORIDA 
SBCORD OF FEDERAL AID PROJSCTS TO DECEMBER 31, 1940 





KeaA 
So. 


rOUMTY 


LE34GTH 


TYPE 


Per 

tcDC 

Conplcie 


FEDEJtAI, *,lO FUNDS ALLOWED 


Frdcr^l 


Pederil Aid 


F«dcMl Aid 


Fcicjml Aid 




ProKcc No 


Mtlri 


Fc« 






17 
16 
26 
36 

I 
10 


D*de.-. 






i.R. tf44iin|i 5i({04jl . . . . . 


100 
LDO 
100 
101} 
1^ 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
42 
100 

100 
IDO 

u 
a 

100 
)00 
100 
100 

100 

9r 












Diile .. _ 












WPG M 140 


Dade 




._.. 














U.SJO 
N.66S 

7.UJ 
6.047 

1.133 




TXS Bndd? & Grjde. . 


20a.SBO.3S 
44.^1.90 

JSfl. 400.00 
193.040.00 

130. 176. 4« 

10J.7».00 
)0, 681.00 








141 -ACl) 

241-BCO --- 




......... Sjrfjce Tffljiincnc 

IM Grjdfd Eir^ti . Cancrcrf 

1 Sittl Bridge ,... 

1 C<,n.r«. 








Rrpward.... — .._ 








HI- A 












31 
17 


Concrrctc db S.Etfl Pile 
Bcai Bridge 

{^fadcd Edi-th S.0.R.M. 
M.tti Ciincr^EiF 

Gride ^ndS B R M . .. 

ConcrtTC At ^[»l Bridge. 
R.R. Cto^^PTiS SijnaJ . .. 










FfJnkUn„. 




Hj-ftiTl^' 














Co. 










WPGi 3 47 -A 


DjJc 




. ........ 






















146^^11": 


4 
176 

21 
3 


Duval 


l.glS 




7$0,1L0.S1 


















WPGM H9-fl(n 
















Hm»bt>rnMj;h 


3-771 












*'KiSl^l-,\{IJ 


NJl Cctntref? &$[««! O.H. 












Vo.Im»ia.... 

BmwAfd 




F,\iiii-B<;i:. 

WPGM IMfl"'' 




GrddjttK^ndS.B.S.T 

R.R. CroiunfE SijiQAK..., 

H.R Ci^.icjtSiRn*! 

Cnn^r^ce & See;] Elr4dfte. . 

HiKhw.y Planntns 

HiBhwijr PlinaLDj! 

Hijth^ir PI=Lnn>nX 

HjJthw»T Pljnnmfl 




24.0B7.01 














WPGMiS4Cn , 


Bfawird 


















3« 


92.543.04 
60,1TD.B4 
n. 000 .00 

20^000.00 
13,214.00 














ID.WKOO 


10,616.00 
tO,l»4.00 
4,161.00 
6,144.00 














SWHPS-lf^'J 








3,000.00 
J,0»-00 




SWHPS-l(-ll„„ 




. -J 








TOTALS 










1711.16) 


76,77i 






J ll.}9<.16}.>& 


* 955.741,31 


% Bii.^t.ea 














Li^^i l^idjfc daniiriKiiian.- 


Z14.0S6 


3,B1£ 




















I,507.ft77 


71.959 
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STATE BOAB DEFARTMXHT OF FLORIDA 
RXOORD OF FIDIBAL AID FSOJXCTS TO DICKMBEK 31. I»W 





peDEKAI, AID FUNDS RECEIVED 


Date Final 
Pa^ncni Mad< 


Fticnl 
Proitci No. 


Sl6K 

PfD|£CE No. 




EmcrpcKy 
FHlcfai Gnnu 


Tocil 
pEdciiI Fmids 


RcguUr 
Fedeni Aid 


ttitrtt -\td 


Fcderil Aid 
Grade Cmntas 


Forc^c 
Fed^il Aid 




Totjl 
FEJcral Fundi 




1.455.1^ 


I.IIS.M 

1,511.75 

i.&74.ao 

10a,H0.35 
14,561.90 

159.400.00 
193,040.00 

1!0. 576.16 

103.750-00 
10.601.00 
I,!97.«5 
3.662.91 
750.110.51 
1,985.00 
2.069.1} 
50. SOD .00 

60.725,95 

t2.501.90 

l.S5a.7fi 
3.479-11 
91.543.01 
101.145. )0 
J5,)M.CD 
27,161.00 
51.50«.(ID 










1.455,» 
1,542.75 
1,076.00 


1.453.19 
1.511.75 
1 .676,00 
Z0S.BW.3S 
11,411.13 

11], 460. 00 
193.040.00 

117. 3)8. 81 

07,914.01 
30.6^1,00 
3,597.05 
).»1.91 
305.314.10 
1.905,00 
1,089.13 
50,500,00 

0.00 

9.618-55 

2.650.76 
3,179-12 
91,543.01 
102,145.30 
>!,)J4.00 
10.954.05 
0.00 


Jul; 5, 1940 

Juljf 9, 1940-.-- 
Sepr- 13. 1939, . 
May 28. 1940--. 


WPGM1)9-C<:i} 
3VPCM139-D(1) 
WPGM 240.-.. 
241. A 


4067 
4088 

4039 

3017 

5076 
lOlI 

3115 

309B 
3030 
1040 
1041 
5031 
4041 
4001 
4013 

1075 

4076 
4081 
4060 




1 511.75 


























10>,>t0.5] 
12.111.33 

143.160.00 
193.040,00 

117.l5B.il 

07.919.01 
30.661.00 




















141 A(l) 

111-BCl] 

112,A. 














Maf 11, 1939- . 


























IJl-CCl] 

145-AC15 

ll^-A ., 




























Auk- 11, 1959. . 
Mar 1). 1910,.. 
Aof. I, 1910---- 












5.397.0) 
1,661.91 


'WPCS247-A. .. 
31'PGSJ47.S--. 

ii8-a;o 

WPGM 249 

*'PGM 149-6(0 
ft'PGS ISO 

WPCSlSl-Ad) 

N8SC1935). 
WPSS-FAS 

1)1-B(1) 

WPGM 153CO- 
WPOM 151(0 

421 

SWIiP5.1(0 _.. 
SWHPS.1(1>..-. 




) 461 9i 














305,341.10 










2 4fl5.00 








1,9«S.M 
2,069.13 
50,500.00 


Afr.lS.Kn-. 

Julj(9. 1910 

Mmt- 26. 1940-.- 








































50.419,79 
2 65^. 7i 










9.616,33 

l.i50.76 
3.179.12 














Julf 6, 1940.--- 
Jotr 6, 1940. . . 
Mmt, 12. 1919 -- 
Mar. >1, 1959 - 
Jan. 11. 1440-.- 


















92,543.01 
60.170.04 
15,000.00 
10,000.00 
0.00 










111,1».M 


10.061,00 


10.616.00 
10.3^.(10 




111.195.54 






951.05 
D.OO 










0,00 








swHPS-iri;i ._- 














II5.9IS.599.4S 


t«,il9.733.B2 


S 11.195.010.11 


1 470.616-60 


J 557,209.51 


t 403.353.16 


1 15,615,954.38 


1 ]6,511.153.76 
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STATE KOAD DEPARTMENT OF nOSmA 
SUMMARY or FEDERAL AID AFFROFRUTIOHS 





Encije 


TOTAL TOtL FLORIDJ) 


Vc.r 


Fcdcrll Aid 


FcJcril Aid 


Ftd. Aid lor 
G.&dc Ciotiiagt 


Federal Ai4 


19)1-)1 


19)2)) 
BbiergEnCT 


19))-14 


19).-)5 
Nir'l Kicr- 


191)- 56 Varki 
P.ojt.jD Hwy. 


19))-)6 Worti 


TOTAL 


1917 
191 fl 

ms 

1910 

1911 

nil 
192) 
1914 
191) 
1916 
1917 
1918 
1919 
19)0 
I Ml 
19)2 
19» 
19)4 
19)> 
19» 
19)7 

ig)a 

19» 

1940 
19.1 
1942 
19.3 


t ),ooo,Dao.oo 

10, 000,000. 00 
65,000,000.00 
95,000,000.00 
100,000,000,00 
77,500,000,00 
57,000,000.00 
69,500,000-00 
7a, 500,000.00 
79.500,000.00 
79,500,000.00 
79,500,000.00 
79,500,000.00 
79,500,000.00 
21.. 500, 000. 00 
1)7,500,000.00 
159,500,000.00 
.15,000,000.00 
107.000,000.00 
5)1,000,000.00 
1)1,000,000.00 
214,000,000.00 

i]4,roo,ooo.oo 

1.5,000,000.00 
17), 000,000. 00 
1.7,500,000-00 
147,500,000.00 


t 55,976.17 
111,951.54 

744.5it.Oa 

1,090,114.67 

1,1.7,447.91 

Me, 915.69 

599,111-1) 

771,)!) I» 

S*J.J)6.51 

e91,»7ft.0O 

997,1*5.00 

899,451.00 

901,111.00 

909,1)5.00 

1,540,[I«9.00 

1.545, 131. 00 

1,4)7. 571 •40b 




















t 55,976,17 




















111,952-5. 




















74. , 511 .09 




















1,090.114.67 




















1,147,447-91 






f «,«4*.(ID 

I),47tl,0O 
9,105.00 
7,694.00 
9,954-00 
12,109.00 
11,091.00 
11,909.00 
11,416-00 
19,571.00 
44.150.00 
57,7.0-00 
65, 76). 00 
)1, 975.00 
)), 176-00 
)5, 141.00 
41,707.3) 
7., 755-90 
)9,.15.50 
5),)56-81 
41, 000 -00b 
41,000.001^ 














MS, 47). 19 


















617,691.15 


















7»,)00-l> 


















195.010.51 


















901.7)1.00 


















909,194.00 


















911,5)1.00 


















915,110.00 


















910, 671. OO 






( 1,016,4)9.00 












2,655,079.00 
















1.5i7,4ai.OO 






- 


f 1,614,751.110 










5,119,964,40 






t 1,151, BM.OO 








5.195.597.(10 








t 1,«1,)45.D0 






1,69.. 519. 00 


1,655.715.00 
1.659,9)5.00 
1, 70., 765. 00 
1,669, .97. 00 
1,141,5)1.00 
1,549,961,00 
1,. 75. 749. 00 
1,425,7.8.001! 










1 1,197,144.00 


11,117,811,00 


7,11),92«.00 


i 340,951.00 
1)),S!!.00 
101,015.00 
101,0)9.00 
1.9,501.00 
2.9 ,506. 00b 


t 711,116.00 
691,991.00 

27), 870. DO 
.16,296.00 
199,5.7.00 
299,547,00b 
























1,805,1.1.1) 














2,771,131-SO 














1,861,955-50 














1.110, 64). 61 














2,015, 901. DO 














1,015,101.00 
















Toi.li 


f 5,991.500,000.00 


t 7,7.8,4)6.40 


1 1,576,927.00 


f 2,701,049,00 


t 690.158.44c 


t 1,016,4)9,00 


1 1,614.7)2.00 


t 5, 1)1, 9].. 00 


I 2,e«l,)4).00 


t 1,597,144.00 


1 2,fil7,S9).00 


f4B,74),9M.94 



b-£a[imx[td — CiTtifUB^tt o( Ap'iwrionincnr nor received, 
t^OQljT 1^12,49^-616 expended Ehruujth ^<'i? KcuA DcpiniBcnt, 



DIVISION OF TESTS 

I'iisl l;ir-hPiiiil Ki'iHii-ls liiU'r liilil III' l1ii> miiilr>.( lii'L'iiiniiii: iif ilic Divi^iinii til" Ti'nI^ ii>. ;iii ill-iM|iii|i- 
|ii>ii IjiliiiriiliiiA u-|iicli iicrriirliiril niili m .siiuiII iiin-liod nf iln* li'>,is ri'iinircil iinp|">i-ly In nmlrnl itn' 

(|niiHly III' iii;iliTiiil>; I'lHi'iiiii.' iiiln tin- enlist furti< I" i-iijiil> iiiiil liriilL'i's iiml ili'M-rihi-d ilv vTnwtli In ttii* 

liil)ii|-;iliif\ uliirli iluriii'' till' vi'iil- }'Xi^ di' u liiliil nl' -isj.-lt icst> in riilililiuii tu tlic in>^[ii'i'ruiti nf IIhuis- 

iiiiils 111' Inns nf null I'i'idI iiinl ;i 1,'i'fiil injiiiy niilfs nl' I'lwiil |invi>iiicnl iiini luisc. Tlii'y tnld of l!n' iii-inliiiil 
liiliiiiL"^ tivi'i- iif li'vliiifT uni-k wliii-li, llii-iiii'jrh Itn-k nl' riu-ililics in the l)i'|i(ir1iin'iil:i( I;ilitii"i1iii\, liiitl fnniifrly 
hi'i'ii ili'lcfTiili'd 111 liiiLTiT ftiiil lictlcr ciiiiiiiiH'il I'ninini'i-riiil liibunilnrii's iiint slunvi-d (icnv lliis tmiisk'i'. 

Willi llif n-snhiiiy i-i'iiliiili/jilinii iiiii! cd-iiiiliiiiili l' tin- ti'>.| inir wnik, rnlpiiiniitcil in sin'sd In'iu'tit in tin' 

Di'liiii-tnii'lil. Tlicy i'iiiiiiii'f;ilr<l tin* cnti'-til uriil [liirls nf 1 lie IHvisinn iis til ifniiiisii'ntiiiii;il >ri'l inn. lllr 

i-lii'iiiii'iil Idlinnitniy. jiliysii'fil Uilinnilnry, snil liilini-jilnry, llif siniillm- lii'iini'li liilinfsilnfii's Ini-iilcil iit si f;i- 
tffrii- |iiiinls ill till' Wttili'. iiinl llm liclil inspect inn iniit. ini'inlii'i> nl' ttliicli ciifl'v nut li'sts. iiis|it'ft iiiii%. Mini 
iniitrol wni-k !il tile iirnji'ct >in". tiiiil iit tin' |il)iiits nf tin- Viifinns (iiiiti'rijil itniilin-iTs iiml in(iinil;ii'liii-fi->. 
I'jist i-f]ini-ts Inivn iilsn slinwn iit wliiit siffiit siiviiiiis tliih ivni-k liiis liiTii iMfricrl nil liy 1 lie Dfjiiii'tnifiit 's 
Divivi if Tf.^K in i-iitii|i;iriMiii vvitli l!ii> rust wlicii ilniii' liv I'ninnii'f'-iiil hilinratnrii'^. 

Ki:mi:m tu' I'ast I m I'Hi>mlmii\-|-s 

'I'itiH' liii?. |ii-mi'ii till' Viilni' nf tlir Vfifimi^ si'|-vii-rs instil ntvil li\- llif Divisimi tliriiiiirlinni tin' luist 
yt'jd's iiinl ]ii-;)i'tii'iill.i nil nf llii'in Itiive li fiMniiii'il Mini inipnui'il U| 

('I'liifiit iiis|iiTtinn 111 ilif mill. nsiLTrijiili" iiis|riTtinn at snun-i-s nf vn|i|ily. niul n'iiifnrriui,' stnri 
mill niisri'lliini'inis iiiiilciiiilr- ins|ii'<-tinn in v;ii-inu> wai-i-lniiws. iill witliin tile Stnti'. Inivc lici'ii rniil iiini'd 
ill llmsi' Itii-ntiniis «liri-c I lie slii|nneiil> an' L'reat eiiiii|i.'li tn «ai-i-Miit llie inaitilainiiiL' nf ji full tinie ein- 

liliiyei'. !n^(iei-linM nf i-nlii-reli- i|l"iiiia':;e |ii]ii' nl imititis 'i( iiiaiiiifni-tlire witliiii the Slate nilil ilis| linn 

cif li-eati'il tiiiiliiT nt |i|niil-. uiili Iji-L'e s.lii|)niriilN I'ne l)e|iiii'tiuejilal use is?ilill in |a-ni'tiee liy lliis Divisinn. 
Tlicsi- are sei-\ lees vNliieli lieiii'lit Imlli tile He|ial-| tiii'llt ain! the pi-nillleel- 111- iiianlll'ai-I iirer. 




Testing Machine. 300,000 lb. Capacity. Testing Concrete Cylinder in Connpresaion' 

1287) 



The schooling of field inspectors in the proper control of concrete has continued, and this Division 
maintains a elase daily check on all concrete mixtures. Supervising of field testing and the furnishing, 
repairing and maintaining of all field testing equipment is still a duty of the Division of Tests as well 
as the calibration of construction eiiuipment for concrete and bituminous pavements and concrete bridges 
and culverts. 

m 

Thickness and width determinations and surface tests on concrete pavements, plant and road mix 
bituminous pavements, and lime rock bases are still carried out bj' this Division. 

Paint for maintenance use is closely tested and inspected at points of manufacture. Each con- 
tainer of pre-tested and inspected paint is identified with a Departmental label bearing the signature 
of the employee of this Division who actualij' made the inspection. In this way the paint can he used 
when received in the field without being held for test, and at the same time this Division's jwint testing 
is greatly reduced while insuring the Department of paint of the highest quality. 

The Division's Bulletins Nos. 1 and 3 (No. 2 wa.s replaced by No. 3) are still in demand. Requests 
for the latter come from various sections throughout the United States as well as within the State. The 
former publication is strictl.v for Departmental use. 




Chemical Laboritsr)'. Teittng Bltuminoui Material!. 
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Impbovements Duelxo This Bienniuu 

The past two years have seen a continuance of the steady growth in the duties of the Division, 
Early in the year 1937 it became apparent that a major program in the testing of soils must be under- 
taken to assure proper subsoils under our higher type pavements and to control the material entering 
into Sand-Clay bases and Sand-Bituminous Road Mix pavements. E<'onomy demanded that the great 
expenditures being made for present day first class r,>ads be secured by longer life and more ])erfeet rid- 
ing qualities. The testing, betterment, and eontrolling of subsoils and soil mixtures before use was nec- 
essarily the first step to be made. Since that time, consequently, before eoustruetion work is begun on 
aiiy road project a complete .soil siurvey is made by tlie Division of Tests and reported to those resi>on- 
sible for its construction, setting forth recommendations for improvement of the natural soil where 
necessary. 

After the experience of approximatelj' three years oC this work, during which tlie latest practices 
and procedures of other agencies were tliorouglily studied, it was learned that a closer control of soil 
work in the field was required, A select group of employees, several from each of the five field Divi- 
sions, was therefore brought to the laboratories in Gainesville during January of 1S40 for a week of 
intensive training in soil tests and inspections to fit them for the field work neces.sary in the projier 
sampling and cla-ssifying of soil strata and inspection work incidental to soil manipulation. Those who 
attended were enthusiastic in their reception of the training and returned to their respective Divisions 
with a clearer concept of the importance of soil work lu permauetit pavement const ructiou. Some are 
actively in charge of this work in their Divisions at present while others, although not directly respon- 
sible for such work, realize its importance and are helpful In seeing it properly carried out. 

Each of the five field Divisions has been equipped, through the Division of Tests, with laboratory 
equijjment necessary to carry out preliminary soil tests which relieves this Division of much of the bur- 
den of preliminary work. 8ui>ervisory control is still maintained in the Gainesville laboratory, however, 
by the testinj,' of check sam[)les and the performance of all critical tests. 

The Division has continued its policy of keeping abreast of current testing improvements in both 
equipment and procedures and has replaced worn and outmoded equipment with units embodying the 
latest proven and accepted features. Several of these are worthy of mention, notably : 

An instrument known as the Turbidimeter by which the fineness of Portland Cement may 
be determined in actual surface area expressed in square centimeters per gram. 

A new constant temperature Engler viscosi meter used in making sijeeiflc viscosity determ- 
inations of bituminous materials. This instrument has increased the accuracy of viscosity 
tests and at the same time increased the speed with which they can be made. 

An electrically operated freezing cabinet capable of maintaining a constant temperature at 
20° below 0" Fahrenheit, Since its recent installation, the Division is equipped to make 
many tests formerly omitted, such as the accelerated weatliering test on preformed expan- 
sion joint fillers, the brittleness test for premolded asphaltic bridge plank, the determina- 
tion of the soundness of aggregates by freezing and thawing, and others. It has also greatly 
speeded the performance of certain tests of bituminous materials, samples of which must be 
brought to a point considerably below room temperature before test. 

In order to increase the general efficiency of the Division, an inter-departmental communicating 
system was installed during the latter part of the year 1940. Time formerly lost seeking the status of 
samples in the proce.ss of being received, prepared, tested and rei>orted has been cut to a minimum with 
its use. The progress of construction projects often depends on the outcome of the tests of a single sam- 
ple. The inter-departmental communicating system has speeded the reports of such samples and has also 
eliminated much of the delay in furidshing information to other Divisions of the Department. 

[22B] 



This Division is housed, mainly, in an old Airplane iiangar nripiiially built for the Federal Gov- 
ernment for use during the World War of 1917 and 1918. Due to congestion some years ago, a small 
sheet metal and frame building was erected parallel to the main building to house the testing equipment 
stocked, repaired and maintained for field use as mentioned above. This building was extended in 1937 
equalling the length of the main building to afford rooiu for new soil testing work, but the rapid expan- 
sion of this work alonj; with new duties accepted by the Divi.sioii soon caused a further congestion that 
required relief. Therefore, the main building was joined to the sheet metal and frame out-building by the 
addition of a roof between the two and the enclosing of the open ends thus formed. In this manner, 
with eomparativelj' small expense, a new room 20 feet in width by 98 feet in length was added which 
allows a convenient arrangement of all laboratories and departments. 

Research 

As previously reported, no appropriation or autli<)rization for a Research Department in the Di- 
vision of Tests has ever been made. Its importance, however, is evidenced by the interest siiown by na- 
tional highway agencies and associations in research programs. The State of Florida has many high- 
way jiroblems peculiarly its own because of its geogra]iliicai location, its geological history, and its trop- 
ical climate. This Division has for years made such investigations as could be undertaken by the person- 
nel in time that could be spare<l from routine work, aii(i many of the problems chosen for solution have 
been those particularly interesting to highway builders in this State. The Division has, iiowever, been 
favored with the listing of several of its investigational jtrojects in the publication recently Lssued 
jointly by the Highway Research Board and the American Association of State Highway Officials titled 
"Highway Researcli 1920-1940." Tliey are listed there for jtermanent reference to all those throughout 
the countrj- interested in highway work. Tlie titles and scopes of those investigational projects thus list- 
ed are: 

1. Title — ABSORPTION OF CONCRETE 

Seope^ — To determine the dejith of absorption of sea water in concrete containing different coarse 
aggregates available in Florida. 

2. Title — COMPARATIVE STRENGTH OF PAVEMENT CON'CRETE 

Scope — To determine the compressive strength of pavement concrete at various ages. 

3. Title — CONCRETE PAVEMENT EXPANSION JOINT SEAL 

Scope — To detei'mine the durability of a particular commercial material as a seal over certain non- 
extruding types of preformed joint filler. 

4. Title — CORROSION PREVENTION VALUE OP A CERTAIN COJBIERCIAL MATERIAL 
Scope — To determine its behavior on exposure as a means of preventing corrosion of metals. 

5. Title — PAINT INVESTIGATIONS 

Scope — To determine the durability and protective value of 48 different types and kinds of paints, 
varnishes, enamels, and pigments, 

6. Title — PRESERVATIVES OF WOOD 

Scope — A study of the merits of a wood preservative known as celouresol as compared to grade 1 
creosote and zinc mefa arsenate. 

7. Title — SUBSOIL INVESTIGATION 

Scope — To determine the cause of cracking in limerock base. 
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Tests Made and Matekials Inspected Ddrino 1939 and 1940 

The foUowinff tabulation of tests made during this biennium show^ the magnitude and variety of 
tests required by a modem road building program. 



Matkriai, 



X umber of Tests 
Made in I93S 



Number of Tests 
Mode in 1940 



Total 



Bituminous Materials, asphalts, creosotes and tat^ 

Bituminous Mixtures .__. ^ . 

Bituminmis Mixtiir«», sands und fillers 

Bituminous Pavement, thickness and widtb deteniUQatioEks. 
Brick. 



Cast Stone 

Cement 

Concrete, eompresaon teBts 

Concrete, designs 

Concrete, cores drilled 

Concrete, sanda ^ ^ ^_^__ ^ 

Concrete, water 

Coarse Aggregate and Cover Material 

Lime Rock 

Lime Rock Base, thickness and width determinatioos , 

Limestone, raw ground - -_^ 

Paint and Varnish ^ , ^.- 

Pipe, ciincrete 

Pipe, cast iron. __. 

Pi[)e and Arch Culverts, comigated metabi 

Pipe and Arch Culverts, corrugated metal, bituminous coated 

Pipe, vitrified clay _.^... - 

Premolded Joint Fillers, bituminous, cork^ cork rubber and rubber. 

Steel, reinforcing and other metals , 

Soils, samples taken ^ 

Soils, testft , ., 

Waterproofing Fabric.^ _ .-^_^ ^ ^-^^^ .^.^ .. 



Grand Totals- 



7,395 

312 

19 

3,631 

S 

108 

349 

12,3»4 

21 

3S3 

2.060 

538 

6,479 

i.&S5 

7,604 

139 

oei 

7 

31 

ISl 

6 

19 

34 

3,430 

89 

31,610 

25 



82,625 



8,618 
S8 
23 

S,336 
9 



289 

11,352 

22 

QKl 

2,477 

586 

g.sgs 

10.159 
7,374 
1,100 

aas 

9 

37 

150 

25 

1 

14 

3.018 



90,325 



16,011 

400 

42 

11,967 

14 

lOS 

638 

23,746 

43 

1,334 

4,537 

1,124 

16,374 

16,014 

14,978 

1,239 

1,966 

16 

68 

301 

31 

30 

38 

5,438 

m 

57,389 
25 



172,950 



In addition to the tests tabulated above, the personnel of this Division has closely inspected the 
following quantities of materials: 



Material 



1939 



1940 



Total 



Cement, barrels 

Center Strip, lineal feet 

Concrete Paving Chairs, pieces 

Concrete Paving Sleeves, pieces. .^ 

Expansion Jniat Metal, lineal feet 

Guard Rail Posts 

Paint, gallons 

Pi pe, concrete, lineal feet .-.^,-^. 

Pipe, galvanized metal, lineal feet — ,, 

Premolded Joint Filler, hneal feet 

Steel, reinforcing, [lounda 

Timber: Piling, lineal feet (untreated) . 
Lumber, F.B.M. (untreated).. 

Piling, lineal feet (treated) 

Lumber, F.B.M. (treated) 

Translode Expansion Joint, pieces 



181.654 

22,916 

94,198 

15,470 

47,779 

722 

25,903 

24,397 

3,090 

95,354 

1,893,364 

68,985 

1,401,045 

68,999 

1,312,657 

1,344 



213.140 

4.090 

15,344 

13,112 

49,203 

302 

9,443 

35,811 

82.816 

1,898,056 

119,766 

1,088,053 

93,683 
1.048.335 



394.694 

27,006 

109,543 

28.582 

96,982 

1,024 

35,436 

60.208 

3,090 

178,170 

3,791,420 

188,751 

3,489,097 

162,682 

2,360.992 

1.344 
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CONVICT SUPERVISION 

During the past two years the CoDvict Division of the State Road Department has operated prac- 
tieally in the same manner ami with the same personiie! as during tlie preeedinjr hieiinium, 

ilueli improvement of a general nature has been noted duiiusr ttie past two years: The quality of 
the food purchased, the manner of eooking and serving it is much better. Improved sanitary conditions 
have assisted in keeping- down sickness in the eamp. With the exception of a few eases of "Flu" during 
the latter part ol' 1940 very few prisoners have had to stop work because of illness. 

During the latter part of 1939 the Board of State Institutions ruled that the Department must put 
into effect that certain act passed in the 1919 Le||[islature titled Ch. 7BWI, Acts 1919, See, .i, amending pre- 
vious Act. This Act jirovided that prisoners employed on the State Convict Hoad Force shall be eiad in 
some distinctive uniform other than the resfulatiou stripes; the uuit'onn to be selected by the Departmejit 
with the ajiproval of the Uovernor and (.'fimmissioner of Agriculture, etc. 

The Board adopted a white uniform of the same material as the stripes. In order not to lose the 
value of the striped elothing that was on hand at the time of the change, the stripes were replaced b,v the 
white clothes as they were worn out. 

The white clothe have been recei^'ed b\' the public very well. However, Ui the latter part of 1940 
the Board decided that the white elothes were not practical as they got dirty very easily and were hard 
to wa.sh and it adopted a gray salt and pepper ci'itb for use in the future. It will be April or May of 
1941 before orders are place<l for the new color, as it will take several months to use the white cloth now 
on hand or already ordered. 

During the summer of 1940 all of the camp pei-soime! were given a one- week vacation. This is the 
fii*st time that the guards have ever had a vacation with pay and tlicy appreciated it very much. This was 
done with very little expense by employing a relief guard during the time the regular guards were off. 

The average cost per year during 1939 and 1940 for the full maintenance of each prisoner was 
$383.97. This compares very favorably with other states. For example, the cost (d' keeping? a prisoner in 
jail ill New York State is approximately ijiSOO.OO a year. The cost per prisoner has been reduced from 
$431.37 in 1937 to $391,34 in 1940. 

RIGHTS OF WAY 

Personnel of the Kigbt of Way Division having supervision of the acquisition of all Federal and 
State Roads is composed of the following: 

In the Taij^ahassee Office: 

One Division Engineer of Rights of Way, 

One Assistant Hight of Way Engineer, 

One Alxstractor, 

Three As.st. Engineei-s with abstract experience, 

Two Draftsmen, 

Two Secreta ry -St e nojira pb ers, 

One Pile Clerk. 

In the DivisiOM OppirEsr 

Ten Field Assistants, or Right of Way Agrents. 

Duties and activities of tlie Right of Way Division are: (a) To acquire rights of way for new lo- 
cations; (b) To secure additional rights of way where requirwl for modernizing and widening old pave- 
ments or existing locations; (c) To supervise the assembling of necessary property and title information, 
aud handle all details of purchase or lease o£ property by the Dejjartment for Convict Camps, Main- 
tenance Depots, Storage Yards, et cetera; (d) To furnisli the Tallahassee Office, the Division Offiees 
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and the public generaHy information eoneerniiif; llie Department's witle-stiread propect.v interests; and 
(e) To maintain files of iirigtnal deeds to all jiroperty vested in the Dejiat'tment, as well as surety bonda 
and agreements furnished by eounties to guarantee aetjuisition of rights of way. 

The Kiffht of Way Division is directly under the State Highway Engineer and maintains dose 
and continuous contact with his office for instruction and advice on general procedure and engineering 
questions; also, with the Deiiartraent's Attoruey, foe direction on all legal tjuestioiis; and with the eoun- 
ties, in their activities in acqiiirin;; rights of way by aettial contact with iiroperty owners; and with the 
general public, on the many inquiries constantly reacliing the Depai-tment. 

A further important function of the Right of Way Uivision is to effect all necessary property tran- 
sactions with various State Departments and Agencies, particularly with the Comptroller's Office in se- 
curing for the State Road Department and the County jjartial cancellation of State held tax certifi- 
cates, and ill obtaining from the Trustees of the Internal Imiirovemeut Fund easements over sovereignty 
lauds or so-called ' ' Jlurphy Lands. ' ' These easements may he for Department use or for that of the 
County, however, since the Trustees deal only with the Department in such matters, these documents az'e 
all issued in the name of the Depart inent. They cover lands required for rii^ht of way for roads, outfall 
and drainage ditches, borrow pits and dredging areas; many areas affected lie witliin the vast coastal 
submerged laJids, in rivers or sur\e.ved lakes owned by the State. 

General procedure of acf|uiring rights of way, whicli is entirely at County's exjiense unless agreed 
on otherwise in advance, is as follows: 

1. Survey of a project to be constructed is made by the Location Engineer luider direction of 
the Division Engineer, and right of way map of same is furnished the Riglit of Way Engineer, who 
prffiicnts this to the llijihway Kn<;ineer for hi.s approval as to alignment and his decision concerning 
width of the right of way to be retjuested of the County. 

2. When approved, copies of right of way map are furnished the Divis!(ni Office and County 
authorities. The County is also furnished Certificate of Location signed by the Chairman of the De- 
partment, autlienticating the map, and certified copy of the Department's resolution authorising and 
requesting the Count.v to acquire the right of way mentioned. At this time the County is retiuested to 
adopt the resolution and execute the agreement prejtared and furnished by the Department on standard 
form, providing for and outlining the County's cooperation in securing the right of way. The agree- 
ment may or may not .stipulate that the County is to furnish surety bond to guarantee performance of 
its agreement. 

3. On eoni'lnsioii of agreement referred to, the County delivers copies of right of way map to 
its abstractor, who prepares from this a title search covering the preceding 20-year period, listing ail 
property owners from whom deeds are to be obtained with legal descriptions of the lands involved. The 
search also gives necessary information concerning all liens affecting lands within the right of way. 

4. When completed, the title search is forwarded to the Division Engineer of Riglit of Way, in 
Tallahassee, in whose office all property descriptions of the Jiarcels of land to be acquired are prepared 
and entered on forms furnished by the De[)artment 's Attorney. Decision as to ownerships and re- 
leases o1' liens to lie obtained, and the form this is to take, is dictated entirely by the Attoniey, The 
extent of the proj>erty to be eovere<l and whether for permanent or temporary use is outlined by the High- 
way Engineer. All right of way documents are prepared in not less than four copies — original and one 
copy to the County, one copy to the Division Office, one copy for right of way files for checking again.st 
originals after execution, and one or more copies for various owners if reipie-sted. 

5. Due to the widely held ownership of Florida land, and overiapjiiog and conflicting interests 
brought about by frenzied real estate dealings during the boom, it is iLsually necessary to conclude ac- 
quisition of a given right of way b,\' suit in condemnation. This is brought by the Coinity Attorney on 
forms prepared by the Department's Attoniey and ivith the advice and cooperation of an Attorney-Right 
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of Way Agent, for the Department. After necessary consultation with the Department's Attorney, 
the Right of Way Offiee furnishes the County Attorney list of those to be made parties to the suit, to- 
gether with land deseriptions and plats of the properties to he eondemiied, and arranges with the Divi- 
sion Engineer to assign an engineer to stake out and mark these parcels on the ground for viewing by the 
jury. Copy of the Petition is furnished the Right of Way Offiee an<l eheeked as to correct land descrip- 
tions. The inclusion of all interests required bj' the Department's Attorney is verified with that office 
and the I'etitioii is then either approved or amended as required. 

6. Copy of Final Judgment is furnished the Right of Way Office and checked against the Peti- 
tion a.s to parcels of land ac<(uireii. and with the Department's Attorney as to procedure and other legal 
questions. Certificate of the Clerk of the Circuit Court showing that all awards made by the jury have 
been paid into the Resristry of the Court is required for our flies. It ts ttie duty of our Attorney-Agent 
to keep the Right of Way Office fully advised as to any interest to be dropped from the suit so that the 
jjroposed method of acnuiring this out of condemnation may be considered and approved. 

The Right of Way Offiee is required to be prepared at all times, on short notice, to furnish the 
Federal Roads Adiuiriistratioii, the Highway Engineer, and the Office of Plans & Surveys full and de- 
tailed information of the right of way acquired for a piven project, and of the anticipated date of com- 
pletion of same. The number of docunient.s required to be prepared and executed in order to secure free 
and clear right of way for a [)roject of approximately ten miles varies from about twenty-five (25) to as 
many as four hundred {4(K)) in some instances. The detailed work of preparing these, of revising many 
of them due to ehaufres in ownersliips or plans of the Department and Peileral Roads Administration, 
or to engineering design of the project, is voluminous and exacting in its nature. 

Close coordination of attorne>s, engineers and abstractors is required in order to furnish a basis 
for reports justifying the e.\penditure of large public funds. Consideration of these facts actuated the 
adoption of the method of acquiring right of way for the State's System of Roads as outlined above, 

AIRWAYS AND AIEPOETS 

During the years 1939 and 1940 tlie Aviation Division has accomplished much on their Ten year 
Plan of Development. Our Airmarking Project during 1940 completed the painting of 74 new roof and 
road airmarkers and repainted and made additions to 40 existing Roof and Road Airmarkers. Work 
performed on approximately 65 of the total of 1:10 airports consisted of the manufacture and erection of 
l.'ilH Uouudary llarkers, 956 Airport Corner Markers and 65 Wind Direction Indicators, We have also 
manufactured and erected 5S1 Highway Directional Markers, directing automobile traffic to Airports in 
approximately 15 towns and communities having Airports. The funds for this work were furnished by 
the WPA in amount of $40,000.00 and the Aviation Division furnished a 'sponsor's contribution of 
around $4,000.00 worth of material to he used. The la-st several months of this work wa.s concentrated 
in those areas where Xational Defense Airports have been or are being constructed. 

The Aviation Division has aLso assisted in securing Projects for the 21 towns in which enlarging 

of airports and improvements are now going on. One mowing machine and operator has been kept busy 
all year mowing airjwrts in all sections of the State, Our influence has been exerted to the fullest in get- 
ting the Civilian Training Schools for the colleges and private units in cities in Florida, Aviation is 
responsible for millions of dollars being spent in Florida throughout tlie year and this past year ,'597 li- 
censed, privately-owned aircrafts were permanently based in Florida. 

The Rabeoek Airplane Factory is now located in Deland and the Monocoupe Airplane Factory is 
in Orlando, the Aviation Division did its part in influenein<r these manufaetitrers to move their factor- 
ies to Florida. We have watched the Aviation Rills being presented in Congress and assisted in getting 
the Aviation Bill pas.sed allotting millions of dollars for Aviation in which Florida gets a major portion 
for its airports. We publish and distribute an up-to-date Aviation Map, which is used all over the 
United States, by pilots flying to Florida. We also distribute a book of laws, containing all Aviation 
Laws of Florida. 
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Concret« Dack Bridge Over Blui Cypreti Creek. Road No. 29 South of Kenanivllle. 
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WORKMEN'S COMPENSATION 

111 our Twelftli Biejuiial Report, poveriug the calendar years 1937 and 193S, the history and or- 
iranization as vielt as the nppratinf: [)r(i<'e(lure nf tlie Compeusatmn Division were set ont. Durin*; the 
past biciiiiimti (l!)3fl and 1940) iliis division lias operated under the same set-up and carried out sub- 
stantially the same work as stated in the previous rejKirt. 

Duriiif! tlie past two years 762 eoinpensable eases have been handled ; an average of 381 per year. 
Thin eoin])ares with an average of 427 per year for tlie I) 14 -year [jeriod previons to this bienninm, a re- 
duetiou of 10,8 per cent. Since the number of inan-ho«rs of employment jier year during the past two 
years was at least as jireat as tlilrinir the previolLS 3T'ii-year jieriod. the reduetion in the numbec of eases 
reflects tile effectiveness of the safety efforts exerted by this Division. 

m 

Costs 

The total eost of the woi-k aeeoraplished by this Division for the two-year period was $7'}.2i)U.27. 
Tills represents a saving; over the estimated cost of the same eoveragre by eommereial iiisiirei's of .$12,- 
621.2."i and a total saving since the organ tzat ion of this Division of .ii4.),72Lr),) 

Close eoordination of the Compensation and Safety etforts has resulted in eoiitinniiiif progress, a 
savings in dollai's and cents, and in addition to this the elimination of mneh hutnaii snfferiiig uiid loss of 
limb and life, 

REPORT OF THE TRAFFIC MANAGER ON FEEIQHT RATES 

The aetivities of t!ie Traflic Manasrer have been very much the same duriiif; the pa.st two years 
as was reflected in our rejMirt covering previous yeai's, the principal duties being (1) to quote rates to 
the Purchasing Division and to verify the freight rates assessed ajrainst shipments of material and sup- 
lilies on our direct purchases; (2) the preparation of data for hearings and proceedings before the In- 
terstate Comnieree Couiniissioii and the Florida Railroad Commission and attending such hearings where 
the Department's iirterests are affected; (3) attending conferences witli other shipjiei-s wliere there is a 
mutuality of interest. 

In our last report covering the bieimiuni ending December 31, l!)3f', we called attention to the in- 
crease of 10 per cent authorized by the Interstate Commerce Commission on virtually all freight rates 
and charges and this incinded roadway aggregates. Later the same prfitrosition came before the Florida 
Kailroad Commission and increases were authorized on nearly all commodities except roadway aggregates. 
The increase on these commcMlities was held in abeyance upon retpiest of the Traffic Manager pending a 
revision of the mileage scales. Tlie saving to the Departnieot as a result of the cooperatitni of the Flor- 
ida Commission and the Railroads amounted to approximately $30,0()().(H) per annum. 

There has been fteneral dissatisfaction with the level of rates on roadway aggregates, especially tlie 
long distance rates, and they applied mostly on slag from Birmingham to points in the Peninsular of 
Florida. Many einiferences were called during IJKW by interested slii]ipei*s, which were attended by the 
Traffic .Manager, and out of these conferences a compromise scale was adopted by the Executives of the 
Sontherii Railroads. This compromise scale fortunately eliminated the 10 i)er cent increase authorized by 
the <'omniissioii in 1938 and certain other modifications in the scale resulted in some furtlier reductions. 
Tlie net effect is that our long distance freight rates on roadway aggregates were reduced from lij to 35 
cents per ton and were made effective dviring April and September, 1940. 
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Tlie Traffic Manager attended some of the pre-heariiijr eonfeirnees in poi meet ion with the so-ealled 
SoHtlieni (lovei'i Kir's Rate Case and also attemiod the lieariiiji at Unlfalo, Xew Ynrk, duriiiR li>.'19. This 
case involved the rates fmiii the South to the Xorth ami we took very little active part because our com- 
modities were not seriously involved. The Commission accorded substantial relief to the southern ship- 
pers in its final decision, Followinjr this the Interstate Commerce Commission has instituted an iiivesti- 
pration of its own ivith repard to the level of the class rates both as aptilied within the South and also as 
betiveen the South and the Xorth and West. Class rates aliply larijely to less-cardoad traffic, hut some of 
our comnnidity rates such as asjdialt are related to first elavs. This case will involve our entire strue- 
tnie before it is completed. 

One ppe-lieariiifi eouference was held at Chicago on October 27. Itt40. and was attended by the 
Traffic Manager. The purpose was to discuss different angles of the case and to make plans for the de- 
velopment of the necessary data to be presented. 

Asphalt Tax 

In our iirevions report attention was called to effoi^s then l>eing made to bring about relief from 
the import duty, or tax of ^X. cent jier galhm on foreign erode petroleum, wliieh duty is included in the 
price of our asjdialt. So far we have been unsuccessful in obtainiiifr any relief through Couifressional 
action; hiiwever. as a result of our action and pressure Honorable Cordell Hull, Secretary of State, when 
renewiiifr the Reciprocal Trade Afrreeiuent with Columbia and Venezuela reduced this duty, or tax from 
% to 14 (*iit per gallon and tiiat ditfereiice should be reflected in our asphalt prices. In other words, 
our efforts cut the tax in half and the Traffic Manasrer was fortunate in being able to attend and assist 
in the heariiiif before the Coufrressiona! Committee, 

The expenses of this office have been nominal, heini: the .salary of tlic manager, part time stenog- 
rapher and incidental travelini; expenses. 

EEPOET OP THE ATTORNEY'S OFFICE 

nurinpr the bienjiial period this office has been enpanted principally on the following work: (1) 
handled several cases involving the Department in the Circuit Courts and the Suiireme Court; (2) pre- 
pared eondenuiatiijii and right of way deed forms for the acipii.sitiou of State road ri<;ht of way and 
made them available to county attorue.vs seeuring such right of way. and in general assisted counties in 
securiisg light of way; (:i) jirepared many coutrac:s and agreements entered into by the Department 
and the counties dealing with road work therein; (4) prepai'ed numerous contracts and documents for the 
Department in connection with road contracts and oher Departmental work; (5) rendered more than 
two hundred legal opinions reipiested by the Department officers; (fi) prepared many road designation 
and other laws relating to the Department for Members of the 1H;1H Legislature; (7) examined many 
abstracts of title to rights of way and sites for inaintenance depots and convict camjis; (8) investigated 
numerous accident claims against the Department, making several reports of such invest igatinns to the 
Claims Comndttecs of (be l();i9 Legislature; (H) handled many Workmen's Compensation matters in- 
volving Department employees; (10) compiled information concerning the laws, policies and Cimrt de- 
cisions relating to the Deitartmeiit ; {\l) assisted in the work of deterndning which State Roads were in 
the Pi-eferential Road Systems and in preparing compilation of same; U2) worked out legal details with 
county officials for the use of Second Gas Tax funds for const met ijig roads in counties which had "paid 
out" under the WM (fas Tax Act; and {hi) assisted in preiiaring legal documents required for l-'ed- 
cr;d Aid and W.T.A. road work. 
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AUDITOR'S REPORT 

March I, 1 941 

Hon. Thomas A. Johntson, Chatrman, 
Scare Road Deparimenc, 
Tallahassee, Florida. 

Dear Mr. Johnson : 

I submit herewith report of the State Road Department as compiled in the 
Auditor's Office for the two-year period January 1, 19^9 to December 31, 1^40, 
inclusive. 

The financial status and operations of the Department are set forth in the ex- 
hibits and schedules shown below. 

Exhibit "A." Financial Statement of all funds, Decembier 51, lyjij. 

Exhibit "B." Financial Statement of all funds, December 51, 1940. 

Schedule 1 . Statistical Statement of sources and amount of revenues from 
October, 1915 to December 51, iy4o. 

Schedule 1, Encumbrances to December 51, 1940 (Operating Costs to 
date). 

Schedule 3. Cash Receipts and Disbursements bv months for the year 1959. 

Schedule 4. Cash Receipts and Disbursements by months for the year 1940. 

Respectfully submitted, 

A. B, Steuart, 

Auditer 
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COUNTY 0.6K- 




EQUtPMENT AND BUILDINGS 2.66* 
ADMINISTRATION AND GENERAL OFFICE l.03«- 
STATEWIDE HIGHWAY PLANNING SURVEY 0.45*n 




Where the Highway Dollar Conner Fram 



When the Highway Dollar Goes 



STATE BOAB 0EPAKTMZMT OF FLORIDA 
GENERAL ACCOUNTmG DIVISION 

BALANCE SHEET 

DECEMBER 31, 1939 



Exhibit "A' 



ASSETS 
CASH— CURRENT 

^T'ct Road Ljctn^t Funi — Gisolinc 

Fl^dcraJ Aid R>oad FumJ. ..^.^_.- 

Siate Kati Tund — Counrr CanCnbutioai. ._ 

B4Qk ot Banilar. 

Fiind*itiTriJi"t— IrJ PrOr. lnJGii>Tft!f ^ 

S[*rC Trtfif Fwflllr r., .-■..... .,_., 



CASH IN TRUST FOR SPECIFIED EXPENDITURES 
MiaiD SirccE Bndi^c ConarnictJon Fund (Duvil 

Coani T .'I .... ............................ 

Fcd^r^l PWA £>CKbe» ^ 

Amcrtiiiii HcJJ ia Truit far SpcaAc EKpcniitsrcf 

.\cis oi 15>1 Lcrisljcufc 

RFrCEIVABLES DUE 

Fn^m Public RoA^Ji Ad tn tni itt ^mon 



for Wort Cnmplf ted . 
F-Of Wart Und^f ft-'ay. 






ffnm PWA D^l(ft^ Ufr Wark Complpicd. 



CAPITAL IN VESTMENT 

**<lun5[ructiDniTfGcnml Kijjh' 

I.F>S' ■ AraoLnruJ" FutJfcPay- 
iEKiiE^ifLiLLjnncLiLun wiiih 

AgrceFrtent*-- — ., 



lAl^^kl.jLll.'i: 



Innreftdirifs— CarTcat 

InvcnEuTKi — M]^i:«HiflcOQb . , 

A^counrft Rffti^jMc 



CAPITAL EXPEI^SE 

Maini?nancf jnd TrjtfiL .... ,....>..- 

SrATc Hinhwjv Plinniinf; SurvrV. ...... 

Spccij] Lcfiiilirive- (iLimmLctcc. --^- 

MISCEI-LAISlEOt'S 

SlMt PlBflFitnjl &uird. 

r>iviHEin rtl Airwjyi . . . , 

Fli^ri^iL Nadonal Eihitif>t Ini- 

FuEid» nivcFtcd r<i General Rc*rnuc during V^j 
193* tm l*n, incluwve . . 



Itf^STJ.LW 

infrs^.^o 

27,07J-&» 
]n^.706,fl7 






1,919.717.^^ J 2,^fl^,9iJ.aj 



197, 34ft. S8 S 



1AI,4HS,7I).^1 

I.IIS.4fl7.74 

144. JOB. ni 

7f»^il9.-B2 i ifti.y-if^iiy.yy 



4 1. 1 n:\44a.T3t 

2, en, 01 s ji,5^ii,fli3o.is 



47,*iJ.n 

**,97&.4i 

J3HOo0.rt3 

Ma*h.*9fi.sB s IhJii.iii.v 



S :i(). 4*1,309.(15 



the 



** NOTE — The fifiirrt hrrr ^hnwn Lcidiratc dLCUinuldCcd hittoric ntveioncn 
Pe[UFfineD[ i-iDit It Mi* lir".T nrsaftiJcd, httr Jo no[ ^cprei«Jir The ^<:tuil ^^*^^ n"r ^h* phy-ULiI 

vilujtton "f (hf cii^tinf hijshwit ■^vs-tctt mjinTUkJicd h* rhc DcpirciBcnt. Curfcicr ftfjuro 
cjn he cur^blLshed only by in cithrtu^tive ]ihvkt4.a,l irmtnu.itv JuJ idjMH.[mcnt |» tnnfuTiti 



L J A B I L I T I E S 

ACCOri^TS PAYABLE— C LI R RE NT 

PjVrolJj, - t 

Cnjn If Jt tiJr* E** k fitire*—^— . _■ . » ............ 

Audited fliU* Pirabic .... 

PLEDGES FOR SPECIFtED EXPENDITUHES 

M^fl Srmr Bridjit Euod (DuviJ Caunnr),..^. 

Frdpfit PWA Dixbt» 

Amnunt hctd in Truit ii^r Spelihi Ei^ndirurct 
unJcT .Secrtrtd Prnvi^mr] €tt Ch«pc<r Ii6i9, Ae" 
iii ]91] LcgJ^Ufurc. 



1H,74B,7S 

«5i,iig.M 

^23.>67,51 I 



181,W7a9 



l.^M,7i7.55 * 2HMlK9J4.a3 



FRKK >LIRPUS 

Cjih and Rctcurahle* in Es 



^ uf CurffnE AcrctHinEt Piryahlc. J 



**LAP;TAL .SraPLL'S,.. „ * 3M,0I5>631,I« 

*• SOTF: Th? finjrci here fhnwn rcprtitni rhe a^cctlinulired hiiiork lurpiuit and are 
sci ta ^'JiuiimcairF t» cunftu-m UKh fjLt^ it md wlacn a phfHcaJ inventory d( [he cvimnj 



J114I1 



JiV »T^ICni J» UFllJcFULcD 



A V A L Y .S I 5 t) F CAPITAL SURPLUS 

Revenue CuJ]« red ro Decrmbcr ll. ]939, a» per S^ihtdulc I... S 107.921.W* 5& 

FjFfted Re*:civablciUncoHcCTcJ l.Cigfl.O^>.|jl 

JlC^, 009,65 J. 91 

7ujid. in Tr«xr ^ * 2,Wi,9W.Sl 

F^ec Surplus, Drtrmberll, 19J9. . 60B,dB6.J6 

1.994,011.19 

5i»,015,frji.l8 
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STATE ROAD DXFAItTMZNT OF FLORIDA 
GENIRAL ACCOUNTING DIVISION 



Exhibit "B" 



BAUINCE SHEET 
DECEMBER 31, IMO 



ASSETS 

CASH — CURRENT 

£ti.rc Rosd LiccnK Faod— C j tCfUnc ......_ $ 

Bant of Bodifar....-^. -> ^ -__ 

£^(>te TrmH ¥imi ... 

CASH I N TRUST FOR SPECIFIED EJCPENDITURES 

Maid Stf«t "^s-i^gt C4>u[fuc[iafl Fcmd ^Dutal 

Co HOE f) 

Anouat Hc]d id Trait for S|v<Jfici Eipmd»tar» 

oodcr Sccoqd Pro^msn df Ctaptef No.ll*3?, 

AcEi of J9M Lf^aliiiurc _ 

rfxhiva?ilb due from fubuc itoads ad- 
m;x{stration 

Di3t for Work Ci> nptcrtij ,_^ .. ._, _,_ 

Due for ft'orlc Under War - - 

CAPITAL INVESTMEST 
**Co □ttrucucni oi Gcncnl Hi ([h- 

w*tSt*icih,.,..., 17i.Wl-715.17 

Lew — 'Amoaat o^ Fucorc P»r- 
mpDEft in >c ttBotetiaa wt c h 
cxiiuDj firid^ Parchaic 
AxrecEDCDii I rn0,710.f» 

E^uipncm Acid Biijldlngt — M*c 

iDTeororici — Current _ 

AHnHQEi apCe(TibEi,.._..-^-,^ 

Ci^PITAL EXPFr^SE 

MvdVPaDce and Traffic .....>..-..^. 

Seiec Higtawaf PlaoaiEig SofTCf ^^..^..i.. 

M ISC ELLA MEOUS 

SEate PlanatoE Bo'mEd...... ^^. ._. 

Diri lion of Airw aji .._,.-- ,,... — .- 

Pbodi divcrEcd Eo Gcnci-il lUir^uc Jariitp Yean 
l^ia rckl93I,IciCiuuvc.... 



I. 051. 90 
112,509-77 S 



71J.Be2,41 






1.577, SOD, 34 
141.181,64 
9*. 172,11 176,UM,8<5.1< 



45. 27?, 017. 15 
S3 1, 111. )9 



60,5S1.» 



I.^3.59S.BS 



1,529.99^.62 



J 127.471,880.95 

** NOTE^ TKc Ei|i]re9 here ihofrn indkaTC accumulated hETlOric tJiTcitmcnt hy the 
DepArtmeaE iidcc ir '^n Eric or[;;inizcd hat do not rcprpimf jhc sttujl coie oor Eh^ phv^iLa,! 
vtluAcian of th« evifcing tiijhwav tjr^rem niLinEiincd hf the DeptrtEncnr. Correct I^e^th 
can be eiEihliihed oeiJ; bv aEi c^hauiEivc pb¥iJi:^ Jnve-DCorj dod ad fuit Bpeiit t? cvafuJ'RS 
fneli fact Ehen ditcIoKd, 



LIABILITIES 

ACCOUNTS PAYABLE 

PaTrolli- _... i 

CoDEractori Es riinatci-..-...^. ......._..._. _..^- 

Audired Bitli Payable....... 

PLEDGES FOR SFECIFTED E XPE>] tJlTUft ES 

M^iri ^Er^^E Bttdje CooaErucuoEi Feud {DutlI 

Couiet) - 

Anount Held jn Trait for Specified Gipendicum 
□ nJerSrCOHid Pro viiian of Chapter Na. 15A5$, 
AcEt at 1951 Lf^slaEure .-^.....-..^.. 



1S7.I2B.1S 
1.495,113.47 
24fl,U«-50 I 



FREE SURPLUS 

Ciiih and Receivable!, in Eiccsi oi Cjrrent .'Vccoueies Pa^ibEc. 



•CAPITAL SURPLUS. 



U5.4i35.154.51 

f 217 ,471 .MO. 95 

•* MOTE: The figur« here shown reprc'tnt the accuffiulated hi^ti^ric >urplui lai Wc 
lubj^E to odjuitnetiE. 10 i;aaiuwn with f^-Ct, li ani «rhe» 3. ph^i^i'^ii iattaiary lhI tb? e^uEiafi 



ANALYSIS OF CAPITAL SURPLUS 

RercEiae collected to DeceAiIwr )l. 1940, ai per Schedule I................ ¥114,775.117-81 

EajDcd Accxi Tablet UecoHeCEcd 804,305-01 



{115^579, 411, &5 



Leu: 

FuEidi ID Trait. _ _ 

Free Sufpiui. DTCcEobcr 31 , 194(9.. 



.. S fl94.«75.»9 

lH279.il2.« l,n4tlH.31 



(12Jr405,I54,)I 
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Soheciiile 1 



STATK ROAD DKPARTMZNT OF FLORIDA 
GSNXBAL ACCOUNTING DIVISION 

STATISTICAL STATEMENT SHOWING RSSOURCXS FROM THE SEVERAL TAX FUNDS 

SINCE INAUGURATION OF STATE SOAD DEPARTMENT 

OCTOBER, 1915, TO DECEMBER 31, 1940 





(1) 

(GENERAL 
ADMISISTHA 

TIVE 


AUTO 
LICENSE 


W 

■ 70^i 
ALTO 
LICENSE 


W 

STATE TAX 
ADVALOREM 


CI) 

FEDERAL 
GOVERNMENT 


(6) 

GASOLINE 
INSPECTION 


C7) 

G.ASOI.TNE 

Ic, 2t Ani ic 


W 

ROAD 

MAINTENANCE 

I'UNB 


m 

COUNTY, 

TOWN, AND 
RAILROAD 
DONATIONS 


(10) 

SECOND 

GASOLINE 

TAX 


TOTAL 


No., iwl D« 1915 


t ),64t.9<l 
W,Z«.Z» 
li.4J9.42 
41,164.42 
M,44),>£ 

n.m.tti 

101,1)1.40 
71,ei).5I 
92,9«».H1 
111. 179. B) 
id4.7rhJ!.10 
114,244.10 
»] .710-01 
211! .(21. 58 
130,848.16 
11%,1)9A.46 
216. 119. M 
fhl.SA 
1)7.00 


1 


i........ 


f - 


i — - 


t 


1 - 


t 


t 


1 


1 1,646,90 
30,146,11 


















2)1.79 

11,111.13 

71,117.76 

139,110.49 

111,701.76 

380,718.92 

111,918,11 

179,319.1) 

1,689,816,4) 

614,117,61 

4.416,1)3.0) 

1.051.105.11 

). 63), 766.91 

64O,))3,09 

364,818.11 

111,961.41 

)40, 117.17 

)67,))1,04 

5), 9)1, 17 

1,167,07 

37,069,9) 

)71,111,81 

101,646 66 

10), 021, 70 




21,678.31 




116,100.00 
397,014.61 
415,775.00 
170,401.11 




174, Ml. 1) 

290,1)2.41 

694,1)4.77 

641,171.16 

396,106,19 

427,241.17 

414. 192. SB 

115,109.91 

524,416.09 

111,166,97 

4,649.10 

111. IB 

363.16 

147-91 

7.11 

1.17 

5.71 

.90 

3,21 

24,11 

.04 

.0) 


9,971.1) 

11,7)9,19 

109,060.84 

490,306,38 

842,963.84 

830,063.74 

1,071,287,04 

1,<>S0,174,14 

1,007,484,16 

l,6M,40l.63 

173,113.91 

520,766,71 

1,130,104.44 

1.S)1,M7.}1 

731,117.99 

). 192, 239 .89 

5, i(96, 615.21 

2,587,674,89 

4,151,421.4) 

1,070, ISl .32 

1,961,711.70 

3, 975 .51 5.9) 

2,56H,7i3,39 







- 




471,590.10 








723,917.11 






17,830,31 
15,114,74 

80,103,14 
9),S>4.70 
)2 6, 321, 66 
)69. 301,0) 
110,841.4e 
296,688.71 








1,660,546,41 






218,056.41 
601, 1)6. 71 
1,361,845.08 
1,148,815.49 
4,111,634,61 
6.636,311.91 
6.241,69) .)! 
6, 770, 508. )0 
5, 15), 584.86 
4, 537, 69*. 18 
5,172,1)9-67 
6,130,331.99 
6, 063, 51). 11 
6, 5410,933.41 
7, 63*. 742-47 
6,139,179.11 
B.17Stl80.79 
9,711,785.)) 
10, 43), 741 -81 
11,140,916-72 




2,100,806.16 


Igil 


1,001,729.30 
l,!Ol,560.0B 
1,576,118.04 
2, Me, 717. 50 
4,199,411-71 
4,131,924.36 
),Ki(), 716.19 
5,3)1,671.71 
5,1)1,178.57 
1,026,337-92 
165.99 
1,918.<U 






),)76,)»1,!1 








4,511,151.62 






70,001 -40 
80,000.00 
100,000.00 
90,000.00 




6,708,780.17 


1936 






)0, 35), 979. 03 
15,906,912,16 
19.401,091.86 


191«. 




14,1)0,117.10 
11,462,764.79 








9,975,2)1.69 


1911 




"-""I---I--- 




12,0)1,170.91 




7,100,697.19 








^,197,410,76 












11,114,873.41 












."[""'-""'.'. 




10, 298, ))!,)) 


^^ 1956 













13,900,270,88 












12,185,617.17 


19>B 













696,671-33 
2,193.'t29.82 
2,640,806.4) 


11,814,106.12 












16.196,113.1) 


1940 , 










16,153,116.16 


■TOTrtl. RECEliTS 

•DISK LI BSE ME NTS-; 
Nr:T. 19)5 i« Ore. 1940--- 


I 2, Ul. 622. 50 
S l,m.611.50 


1 1,519,1)1,14 
t 1.119,111.14 


(17,421 ,468. J) 
127,411,468-4) 


J 4,119,711.15 
i 4,119,711.11 


(40,137,816,91 
Ha, 1)7, 1)8,9) 


f 1,051,117,71 
1,0)1,117.76 


5125,1)6,213.46 
113.092, 121-40 


( 440,001.40 
I 440,001.40 


J 16,242,260.1) 
t )6. 073, 190,93 


t 1,9)2,908,60 
I 1, 207,046. )9 


$324,77), 117-82 
1121,641,181,97 


BALANCE- 

Revcnue Occ, 11, 1940 














{ 1,214,100.06 




t 369,869, lit 


t 725.161-41 


t 1,129,611.8) 


"aildncc in Seke Truit 
















1)1,509.77 


























TOTAL CASH BALANCE 
DECEMBER 11 1940 






















i 1,263,)41.61 



























(t) Novenber, 1913^ to Defcnbtt )1, t91l, inclt^tt — 1}% at Ncr AeceIjiii hina 5jiic uf Anio Liccnie ifat alJatEcd far SiEiirics af Chiirraia ind Mcmbcn, <Eio tor rmtmuoiag Gxactil OAicc, cfffcii 



( Janutrj I, 1^22 rhi> 



(1> tai Cj) Yrdci l^ia to J^H, irKluijv; — 85% at N«i HcnicipEi frnm iiJt oi Av.to LicenEt wa» il^oitcd Cnunii«>, hut tufntA mttt CO rhit DeiurtmtnE I'or Di iburu mcD r, FrOlvrtifMt »lli>w«J <ii:h CcunE¥ w»i QQ pcrCcarigC 
ttt^ii, uuDjt Tji Vilujcion ai bait. Thii maaner of hjndUiat )wit c:hiD|E[td in 1^12 ii foJIo^i. A9I ilccckjnEi pooled^ from FchjI actual <tp?nie oE ffiitinf^ aui rai^i wbe drducCcd. T^c ntt wfii tbtn dividrd — 2V..ci f«cuE[cd lu couih 
lid dirtctj: ^% xlJnwcd tar Gtutnl Orifice MainccDincc, kna 7^1% fc?r ConitruCtiOn <f{ Komit, Jul^ 1^ 19J], rcr»{K* frotn MoEor Vthicie Licrnie fund wac turned OTcr to School Fund. 

(A) Ad VtloTctn Jm. on Rral and PcrEDDil Pzopcny ioz S.oad Furpoi^f. Tltji TfLt wa. fppcjlcd hf Lc^iiiqci^E Sciiion, 1927. 

O) Araoaac r^civrd froni FckttraE Gc^TErnftif ni- Tkit dod flor rcpfci^ni rh? araounf aJloTred buE ii inounr acruallj n^d ph, incli^tlpn^ 'Gj-pnii v4 Fli»d Claimj. 

C^J EfTciciivc 1 91 1, ta rnipcci^oi T±x af i-Se. per ^alJlnD wii impoied on Giialiuc sotd wicJiin [he trite- ^o f¥v?nii« Irnm [liLi lource since tbt ytir 19^7. 

(7; Lfcciivc 191], a ui oMc per Rallon irii iropoted an (jiiatiarj JuIfh I91i)h ihii frti increiKd Eolc: Jutf, I91S, iiKr«j>ed ld >Cf July. J929^ reduced eo Icl Jind JciJjr I, 19)1, inrreiBcd to 3C, TKii Fund lEiu fEfcivci <jai- 
dNek DetEtr» LicEuie iFter dcdu^rinj; cipcnici. 

fa) Rcprcunti fwufiortjun albv/cd a* BeE rccdpii Crom laJr of Amu R^jtiiirtitciu tcrtifiLaie^. No fci^cnuc l^oni thi» WUfCfl IJncc rhr year I9i7- 

^9^ Pgid jn \iy Ciejaiici, Rutlrn^di, Xawm utJ Colurahji Couniy ^nndi aa concrihuiinn an Kcadi caniifucrcd or lo bp coni^EriiCEcd. 

CtO) Amoun recetvcd under Scci^eiJ and Third Provliinni af SccoEid GiioEint Tji CChifEcr 1^69^4 Act* of rbc 19il L<jiiljEive ^tiiion.) froEn Second ProTiiioQ — |4,M4,03)'fl3i frcini TliirJ PfOTiiian— tlffflK,M5-M: lEid 
frOiD Second Gai Tai Duder ProTiiioEU of CEiapter 193794 Acei of ]9>9 LcgintanTC ScT'^ion, K3,4]2,9.5S' 

*-Tbc aboTE RccctCtM ijjd DBihuricEnenEt inciudt f lK3e;,394-S< of Fund* PpTcrted ti^ CsOttMl Jt?vcnurii 

••-State Truit Fond it derircd from tnU vi Mmd Ijitirodit Iechi* crciliEed tci State FrojiecEi affected, 
f— TKe* dUncc i* Bmdf ap Qi (1, 0^^.90 iri th; BaoL o{ Bontfa^ and fltifl,Bll.4B iei Ehe Maia &Cnect Brid^e-DoTiE County CEinitriKiiDO FuEid. 



STATE ROAD DIPAKTMENT OF FLORIDA 

GENSBAL ACCOUNHHG DIVISION 

ENCUMBRANCES NET TO DECEMBER 31, 1940 



Schedule 2 





Net to Januakv 1, 1939 


K NCUM B H ANL-ES— 1 B39 


En CUU SKAfft'Eg — 1 940 


Net to Date 




Debit 


Credit 


Debit 


Credit 


Debit 


Credit 


Debit 


Credit 




tl62,31Ji,643.T0 
37,843,407.36 


t 


tlO,6S4 ,500.22 
3,250,951.43 
107,740.16 
70,898.23 
3S.742.05 
38,333.38 


t 

'"'i67J46^i3" 


112,481,511.26 

4,170,638.37 

170,571.18 

77,772.54 

12,697.70 

10,884.38 

1,211,23 


S 


>176,381,715.17 
45,277,087.16 


s 


IVLii[Llf'iKtfL{^(' aTsd TraHifi 








170,671.18 




State Highway Planning Survey. __., 


37H,(}42,62 

9,191.58 

28,(145.06 




531,313.39 
TO, 531. 93 
83,862.81 


















i 2ii 23 












Si>e('ial L^gii^lative OonunLttee 


2,811.02 








2,811.02 

40,807.18 

4,. 500. 00 










20,097.73 


29,097.73 


40,807.18 
4,600.00 

458.012.50 
42.774.63 
20,052.29 
20,802.90 

022,622.52 

" sjio^.w' 

22,109.03 


















855,100,54 
159,517.14 
20,43(i.39 
112,919,80 




2frl,387.20 
30,890.87 
43,6f0.43 
27,787.07 

690,880.12 




1,677,500.24 

242,182.64 

96,172.11 

132,609.77 








"""35^6t)6;66+ 

590,889.12 






AccaunUs Keceivfllile... -. 








State Trust Fun li 










02'2, 022,52 

68,590.50 

8,710. ,'W 

22,l(Mi.63 

12,000.00 






68,690.50 








Center Line Markers 












Si>e['ial Traific +Sijrvev 














Florida Njitioiiiil ICxhibit, Ine, 






i2,o66,6o 






















Totals 


S19I,79fi,9e5.^ 


t 


«14,348,234.48 


t_ 


117,235,045.01 


% 


»223, 382,875. 21 


t 













•-435,000.00 Transferred to State Road License Fund— Uasoline. 



STATE ROAD D£FARTM£NT OF FLORIDA 

CXNXRAL ACCOtlNTING DIVISION 

nNANCIAL STATEMENT — DECEMBER 31, 1939 



Schedule 3 



Kki'kiith 


Trust Fund 


From County 
BciuiIn 


Second Gas Ta.v 


Feilerai Aid 


Gasoline 3e Tax 


Main Street 
Bridee Funtl 
Ruval Ounty 


Apalactiicola 
Bridge 


P.W.A. 
Doeketa 


Tiital 


Balance 12-3t-:i8. 

Jamiarv 1939.. 


1112.919.80 
3.829,30 
1,908.10 
1,878.11 
3,139.52 
1,504,11 
3,3,32,49 

928,82 
2, 007,57 

1)07 50 
3 , 394 , 38 
2,. '589. 37 
3,249,65 


t 14.664,31 
7,673,91 
2,027.47 
5,192.00 
5,182.03 
5.623,07 
lOS-.W 
11.81 

""b;S4s!7.3 
3,175.04 
3,061.31 
3,339.()€i 


t 690,081.04 

74,265.89 

78,599.49 

78,448.48 

81,. 349. 86 

162,891.30 

159,473.98 

107,970,26 

1,055,706.54 

111,805.18 

316,a.W,90 

171,232,87 

186,082 57 


t 22,158.79 
102,547.00 
43,319.00 
229.110.78 
195.820.00 
204.794.00 
236, 7 30.. 59 
130.556,30 
154.059.28 
230,209.48 
148,370.91 
l,')6,7.'i(i.68 
133,856.55 


t «.'iO,732,59 
947,8;i8,44 
995,018.6) 
1,008,301.80 
1.029,k;J3,55 
887,744,07 
824,774.30 
773,200,63 
780,746,12 
760,597.44 
786,105,00 
800,100.41 
864,481,42 


1234,, ^8, 39 
11,700,00 
9.300,00 
39.780.00 
166,380.00 
30.420,00 
37,440,00 
16,380.00 
21,000.00 


S 42,576-80 


t 


t 1.608.099.12 
1.207,854.54 


FehniaVv 1939. 






1,1.30,232.73 


Marnli 1939 






1,362,709,17 


April 193fl__ 

Alav 1930 _.. 

June 11)39 




73,730.00 
40,808.00 
61 ,822.00 
191,106.00 
214,272,00 
98,210,00 
85,007.11 
8,910,31 


1,555,434.75 




1,333,783.18 
1,313,678.95 


July 1939 

August 1939 




1,220,213.82 
2,227,911.49 


Septemtor 1039 




1,211,038,39 


OctnlxT 1939 


28,098,10 




1 ,363,001.50 






1,142,6.50.73 
1,190,010,15 


Decemlwr 1939 
















Total 

DlBBUHBEMtSHTH 

January 1 939 


1140.708.87 

S 


I 59,905,83 
t 7,193.27 


t 3,174,758.56 

S 19,0(i4,78 

175,519.79 

157,546.44 

110,405.34 

98,077,10 

65,708,23 

45,538.59 

124,706,95 

70,0113.41 

13.609.06 

219.676.87 

107.508.85 


t 2,048,289.32 

» 179,8,50.25 
43,891.94 


$ 11,109,474.44 

S 8.39,7,56,52 
710,883.41 
980,804.02 

1,064,484,61 
998,405.84 

1,053,701.07 
597,208,02 
800,144,91 
831,168 01 
890,589.05 
840,025.73 
737,238,01 


(586,984,49 

S 22,039.40 
21, 261. 2^2 
09,734,08 
38,372.05 
55,909.70 
68,557,85 
39,385,17 
43,377,02 
28,521,48 

890.00 
47,368.43 

940.00 


f 42,576.00 
t 


1764,523.42 
t — . 


t 17,927,218.52 
S 1,087,909.22 


February 1 939 




951,656.36 


Maroh 1939 










1,188,084.54 


April 1939 












1,211,281.90 


May 1939 

June 1939 




''7i8s6^49 


407,530.08 
210,6,56.87 
113,288.33 
214,115.39 
238.682.60 
196.711.32 
142,790.67 
247,584,58 


18,030.00 


40,176.57 
13,91^,22 
23,489.60 
59,786.67 
58,275.83 
,50,180.82 
70,8.59.77 
167.219.75 


1,618,136.19 
1,419, 39*2. 73 


July 1939 






808,899.71 


AuKust; 1939 








1,243,170.94 


Septemlter 19,39 








1,225,251.33 


Octotjier 1939 


35,0t».00' 






1,186,880.25 


November 1939 


^,899.13 


24,555.60 


1,369,774,20 


Deeember 1939 . 




1,260,489.19 












Total 


t 3fi, 000.00 


S 38,972.89 


t 1,207,945.31 


t 1,994,994.93 


% 10,324,908.20 


1424,354.40 


S 42,575.80 


1480,968.23 


S 14,549,796.66 


BsUiHX, December 31, 1939 


(105,706.87 


t 20.932.94 


1 1,966,813,24 


I 53,294.39 


t 784,478.24 


1(62,630.09 




1283,567.19 


S 3,377,422.96 



Note: * Deposited in State Road Licenue Fund — Gasoline, 



STATE ROAD DIPARTMINT OF FLORIDA 

GENERAL ACCOtTNTIIfG DIVISION 

7INAHCIAL STATEMEHT DECEMBER 31, 1940 



Schedule 4 



Receipts 


TruBt Fund 


From 
County Bonds 


Second Gas Tax 


Federal Aid 


Gasoline 
License Fund 


Main St, Bridge 
Fund, Duval Co. 


P.W.A, Docket 


Total 


Balance, 13-31-39 

January 1940 


t 105,706.87 

3, 128. ,32 

1.451.94 

360.44 

1,993,10 
3,083,81 
2,737.93 

1 , 51 1 , 54 

2 , 854 . 26 
2,141.47 
3,931.24 
2,566.91 
2,873.82 


S 20,932 94 
3,609,86 
4,213.22 
3,000,00 


S 1,066,813.24 
87.63 
4S2,9f)6,98 
233,956,06 
233,056.86 
2'20,613.78 
204,811.71 


t 53,204.39 

244,339.49 

178,213,12 

1,644.00 


1 784,478.24 
1,026,794.14 
1,095,479.03 
1,217,340,82 
1,298,395.35 
1,357,006.19 
1,260.171,83 
1,058,733.03 
1,036,699.12 
1,044,303.79 
902.011.26 
1,146,400.07 
1,446,9,M.70 


t 


162,630,09 
97,486.92 


t 283,567.19 


t 3,377,422.06 
1.375.416.36 


February 1940,. 




1 732 324 29 


Marijli 1940 






1,455,580.44 


April 1940 

\fay 1940,. 


13,581.44 
22,342.26 










1 002,946.04 


June 1940 








1 467 721 47 


July 1940 






33,343.77 
14,894.84 




1,082,688.24 
1 ,4.36,489.61 


August 1940 




383. HI. .39 
188,082,05 






September 1940 








1,244,527.31 
919 827 34 


October 1940 






14,894,84 
7,447.42 




November 1940. 




208,689,36 
201.942.13 






1 364 103 66 


December 1940 




1 (iSI 770 66 














TOT.M 

Dl8BU[lf!E:UENT» 

January 1 940 


t 132,509.77 


S 31,766,03 

f 


< 4,304,161.09 

t 85,436,16 

188,532.90 

177,316.03 

381,047,14 

168,065.37 

262,319.68 

6,841.16 

111,090.12 

66.949.48 

1,890.220.70 

174,138.22 

185,442.64 


t 477,491.00 

t 152,700.14 
172,078.88 
153,711.98 


114,672,638.47 

1 837.946,29 

704,194.66 

643,439.20 

1,241.876,66 

1,531,707.61 

1,349,343,08 

1,122,790.83 

1,342,060 83 

1,274,797.30 

350,229.30 

1,461,243,14 

1.389,368.12 


1 
S 


355,620.58 

988.38 
4,963.31 

18, 991. '26 
7,343.04 

36,972.73 
9,829.29 

39,545.05 

20,607.86 
9.147.60 

22,140.55 
9,939.43 
6.438.60 


1 283,667.19 
t 11,139.88 


120,267,744.12 

t 1,078,200.85 
1 069 769 84 


February 1940 






March 1940 




30,700.12 


272,427.31 




April 1940 




l.,')30,2H6.84 
1.737,645 71 
1,611,492,05 


May 1940 








June 1940 










July 1940, ... 








1,169,177.04 


August 1940 ._ 










1 473,667.80 


September 1940 










1,350,894.38 


October 1940 










1,562,131.96 


November 1940, . 










1,645,320.79 
1,481,249.36 


Decern t«r 1940 






















Total, 




S 30,700.12 


S 3,678,298.68 


( 477,491.00 


113,438,538.41 


* 


186,807.10 


t 283,667.19 


tie, 995, 402. 50 






Balanee, Dec. 31, 1940, 


S 132,509.77 


t 1,055.90 


t 726,862.41 


t Nune 


t 2,234.100.06 


t 


168,813.43 


f None 


t 3, '362, 341. 62 



Note: Figures in tioldlace inci irate ervditg. 



